ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಚಿ 


| ಸುಕ್ಕೆ ಗುರುತಾದ ಪಕ್ಷ ಸಂಷ್ಯ 300 7 
ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಹ್ಯ ಟಿ. (ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 21.09.2020. 
ಉತ್ತರಿಸುವ'ಸಚವಹು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ Ww |] 
ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಮತ್ತು 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ" 
EEC ಷ್ಸ್‌ F ಉತ್ತರ Fe 


ಅ) /ರಾಷ್ಟಾಯ ಹೆದರ ಹಾಸನ 
ದಾಬಸ್ಟೇಟೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ NHDP 
Face-4 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ ಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕ 
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 207 ಹೊಸಕೋಟೆ-ದಾಬಸ್‌ಪೇಟಿ 
ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ 
ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರದಿ 
ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ಹೊಸಕೋಟೆ-ದಾಬಸ್‌ಪೇಟೆ 
ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಾದ ಮೆಃ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಸ್ಟಾಯ್‌ ರವರ ತೀವ್ರ 
ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ " “ದಿನಾಂಕ:19.05.2017 
ರಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸ ಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು () 
ದಾಬಸ್‌ಪೇಟೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೈನಾಸ ವಿಭಾಗ 
ಮತ್ತು (2) ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೈಪಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಹೊಸಕೋಟೆ ಎಂದು 02 ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತದೆ. 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-! ನ್ನು ಮೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕನ್‌ಸ ಸ್ಸನ್‌ ಪ್ರೆ ಪ್ರೈ ಲಿ. 
ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂ8:07.09. 2020 ರಂದು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಟ್‌ 2 
ನ್ನು ಮೆ॥ ದಿಲೀಪ್‌ ಬಿಲ್ಲಿಕಾನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ರವರಿಗೆ ದರ 
26. 08.2020 ರಂದು ವಹಿಸ ಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ONC 
ಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ 


ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತಿರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು 
ವ : SLL ಕರು ಆಕೋಶ ವ 5ಕಪಡಿಸಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ 
3 ಮ 


ಯೋಗ್ಗ ರಸ್ಥೆ ಸೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಡನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಗ್ಯ ರಸ್ತ ik ¢ 


ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಆ) 'ಹಾಗದತ್ತ ಸರ್ಕಾರ"& ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಔರುವ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


| ಎ 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಣಇ 168 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್‌ 2020 (ಇ) 


a ಲ 
(ಹೋವಂಡ. ಎಂ, 'ನರೆಜೋಳ) 
ಉಫಪಖ, ಮಂತ್ರಿ 
ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಮತ್ತು 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: : 301 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಿರಮಣಯ್ಯ ಟಿ. 
(ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು " ತೆಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
ನ ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾ೦ಕ : 21.09.2020 
dk ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತೆರ 


ಅ) | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೀನಿ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಲ್ಕು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ  ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 


ಭೂವಿಸ್ಟೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳು, ಉಪ 
ಆಡಳಿತಾತಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ | ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ 
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳು, 
ಹಾಲಿ ಇರುವ ತಹಶೀಲ್ಲಾರ್‌ |! ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದ 
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ | ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಿಡದಲ್ಲಿ | 
ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದ 
ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದು ಇಲಾಖೆಗಳು ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 
ತಹಶೀಲ್ಮಾರ್‌ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 


ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ವಿಷಯವು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ.. 


ಆ) | ಹಾಗಿದ, ಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ 
ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಉದೃವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕ೦ಇ 76 ಡಬ್ಬ್ಯೂಬಿಆರ್‌ 2020 


> } 
A ಫ್‌ 
ಲೌ Ra 
ಆರ್‌. ಅಶೋಕ) 
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ 13% | 
| * | ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಟಿ. (ದೊಡ್ಮಬಳ್ಳಾಪುರು 
3 | ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 210೦9.೭2020 
* | ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರ. 
ಸಂ 


§ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


ಅ) 


ಬಗರ್‌ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ “ಪಿ” ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ | 

ಗಳೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತು, ದುರಸ್ತಿ 

ಮಾಡಿ, ಪೋಡಿ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿ ಹೊಸ 

ಸರ್ವ ನಂಬರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 40-50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ 5 


7] 


ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ: 
ಈ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಗರ್‌ ಹುಪುಂ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮಂಜೂರಿ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪೋಡಿ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಲು 


ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳ 
1 ಆಕಾರಬಂದು ಮತ್ತು ಪಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 
ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಳಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಪಹಣಿಯ 
ಕಾಲಂ 3 ಮತ್ತು 9 ರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವುದು. 


ದಾಖಲೆಗಳು (ಮ್ಯುಟೇಷನ್‌, ಪಹಣಿ, ಮಂಜೂರಿ ಆದೇಶಗಳು- 
ಇತರೆ) ಲಭ್ಯವಾಗದಿರುವುದು. 

) ಮೂಲ ಭೂದಾಖಲೆಗಳು/ಕಂದಾಯ ಬಾಖಲೆಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗಿ 
ರುವುದನ್ನು ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಕಾಲಾವಲಾಶ ಬೇಕಾಗುವುದು 

) ನಮೂನೆ 1 ರಿಂದ 5 ನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯ ವಾಗದೇ ಇರುವುದು. 

) ಜಮೀನಿನ ಆಕಾರಬಂದಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 
ಮಂಜೂರಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಮಂಜೂರಿ ಆದೇಶ 
ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದು, 

ತ್ಯಾದಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು 

!) ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು 
ಕಂದಾಯ ಅದಾಲತ್‌ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 

) ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಲೇಖಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ 
ಕಡತಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕ್ಷಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು 
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

) ನಮೂನೆ 1 ರಿಂದ 5 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆ 
ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 121 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನಿ ೨020 


Gs 


ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


) ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಹಿಂದಿನ ಕಂದಾಯ | 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 303 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ್ಥ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಟಿ. (ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 2 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ; ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
[ ಪ್ರಶ್ವೆ ಉತ್ತರ 
(ಅ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳ 
| ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ರೈತರ ಕೃಷಿ! ವಿವರ. 


ಮ | 
ತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೌಕ್ಟೇರ್‌ * ಕೃಷಿಬೆಳೆ: 357426 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ 


ಗಳಷ್ಟು; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ | , ಫ್ರೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳ: 52759 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ 

ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? | , ಫ್ಲಾಂಟೀಷನ್‌ ಬೆಳೆ: 50208,00 

(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 
ಕುಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ 
ಜಂಟಿ ಸರ್ವ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಶೇ.33 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆ 
ಹಾನಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಎನ್‌.ಡಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌/ 
ಎಸ್‌.ಡಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದರದಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ 
ಸಬ್ಬಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ: 


* ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಹಾವಿ-ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 


ರೂ.6800/- 
* ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಹಾವಿ-ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 
ರೂ.13500/- | 
* ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಹಾವನಿ-ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 
ರೂ.18000/- 


ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಮೋರಂಡಮ್‌ 


ರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು 


ಕಂಇ 416 ಟೆಎನ್‌ಆರ್‌ 2020 
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ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್‌ ಸಾ.ರಾ (ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ) 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 305 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 21.09.2020 R 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು ವಸತಿ ಸಚಿವರು 

ಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


(ಅ) Tಾಜ್ಯದಕ್‌ 2018-19 ಮತ್ತು 2019-20 ನೇ 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಸವ 
ವಸತಿ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ನಿವಾಸ್‌ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಖಿಧವೆಯವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷ 
ವರ್ಗದ ಯೋಜನೆ (ದೇವರಾಜು ಅರಸು 


ಯೋಜನೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 
ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು 
ನೀಡದಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ 


ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ/ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 
ವಾಸಿಸಲು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ 


ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಕಾರಣಗಳೇನು; 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, 


ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಸವ ವಸತಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 20 ಮನೆಗಳ 
ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ: 
29.01.2020 ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ 
ಉಪಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಾಕಿ 
ಇದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ವಣ 12 ಹೆಚ್‌ಎಹೆಚ್‌ 2020, ದಿನಾಂಕ: 
19.05.2020 ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ದಿನಾಂಕ :23.06.2020 ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ 
ಸಂಪುಟದ ತೀರ್ಮಾನದನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ್ಲಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ದುರ್ಬಲ 
ವರ್ಗದ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗಾಗಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ), ವಾಜಪೇಯಿ 
(ನಗರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ 
ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ)ಗಳಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 


ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಹೊಸ 
ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ 
ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ೨.74 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 


ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೂ.1019440 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ 
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 59 
ಹೆಚ್‌ಎಹೆಚ್‌ 2020, ದಿನಾಂಕ :04.07.2020 ರಲ್ಲಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 263 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2020 


ಸ್ನ 


(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ) 
ವಸತಿ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ: : 307 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ": ಶ್ರೀಆಚಾರ್‌ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ 
(ಯಲಬುರ್ಗ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ತಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21.09.2020 
ಅ) ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಜಿಸಲಾದ | ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಜಿಸಲಾದ 50 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ | ಪೈಕಿ 13 ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿವಿ ವಿಧಾನಸೌಧ 
ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ! ನಿರ್ನಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ತರಲು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ | ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿ 
(ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಗಳ | ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ | ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; | ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಆ) ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಲು | ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣಗಳೇಮ; 
ಇ) ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ | 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ | 


ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ | ರಚನೆಯಾಗಿರುವ 50 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 50 


ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನವನ್ನು | ಗ್ರಾಮಗಳಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು 


ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ನಾರ್‌ 
ನೀಡುವುದು) | ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 17 ಹುದೆ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 
| 50 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ 12 


ಹುದ್ಮೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಮುಂದುವರೆದು, ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ 
-- |50 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿ, 
'| ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2017-18 ಹಾಗೂ 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ತಲಾ 
ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ 
ಸಾಲಿಗೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಆಯಾ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಪಿ 


F 
~~ ಮ ವಿ. ಬಲಿ ¥ 
ಈ) ಹೊನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ | ಇಲ್ಲ 


ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ; ' ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳು | ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ವಿರ್ದೇಶಕರ 
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆಯೆೇ; ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು ಆರ್ಥಿಕ 


ಬ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾಠಣವೇನು? | 
ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 
ರ ಹುದ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
ಒಪ್ಪಲು ಬರುವುದಿಲವೆಂದು, ಇರುವ 
ಹುದೆಗಳಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ 
ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ 
ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಪೂರ್ಣ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಹಿಸಲ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟಿದ 
ಇತರೆ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ 
ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು (ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 
ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ 
ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ 


ಕಂಇ78 ಡಬ್ಬ್ಯ್ಯೂಬೀಆರ್‌ 2020 


ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಇಲಾಖೆಯು ಅಬಿಪ್ರಾಯ: ನೀಡಿ; ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ! 


ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಪದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
309 
ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್‌ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ 
21.೦9.೭೦೭೦ 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ಕಸಾ ಫತ್ನ ತ್ತರ 
ly 
ಅ) | ಕೊಪ್ಪಳ ಜಲ್ಲೆಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಞೂಪ್ಪಳ ಜಲ್ಪೆಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಛತ್ರಿ ಮಾಡಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 
ಎಷ್ಟು: ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲ ಭರ್ತಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಷ್ಟು; (ವಿವರ ಕೆ.ಸಂ.] `ವೈಂದ್‌ `Tಮಂಜೂರಾತ7 ಘನ ಖಾಅ 
ನೀಡುವುದು) 
el 
ಭರ್ತಿಯಾದ] ಖಾಅ ಇರುವ 
ಹುದ್ದೆಗಳು | ಹುಡ್ಣೆಗಳು | ಹುದ್ದೆಗಳು 
CEN ea 
[e) 43 | 
| [7 
kl 
ಆ) | ಗ್ರೂಪ್‌ ಜ ಹಾಗೂ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳ! ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪುನರ್‌ ರಚನೆ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 
ತೆರವಿನಿಂಧ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಿತ | 13-03-2೭೦1ರ ರಲ್ತ ಗ್ರೂಪ್‌-ಬ ವೃಂದದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪೆದನಾಮವು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ಸಡರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮ ಎಂದು ಮರು ವಮ es 
ತೆಗೆದು ಡಿರುವ ಕ ; ನಿ ಅಂಡ್‌ ಆರ್‌ ನಿ ಅ ಹಾ ಡ್‌ 
ಕಾಂ ಸಿಮಣಳೇನು ಪ್ರೊಬೆಷನರ್ತ ನಿಯಮಗಳಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಿ ಅಂಡ್‌ ಆರ್‌ 
ನಿಯಮಗಳ ಸಮಗ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹುಡ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ 
ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಮರ್ಪಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾತ್ಗಾಅಕವಾಗಿ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 
ಹಾಗೂ ಸೀನಿಯರ್‌ ವಾರ್ಡನ್‌ ವೃಂದದ ನೌಕರರನ್ನು ಸಹಾಯಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಟತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಗ್ರೂಪ್‌-ಸಿ ವೃಂದದ ವಾರ್ಡನ್‌, ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು 
ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಹಾರಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಇ) 


ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳ 
ಭರ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ 
ನೀಡಲಾಗುವುದೇ? 


ಮೇಲಅನಂತೆ ಕೆಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಪ್ಪಯುಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಪಕಣ 32೨ ಪಕಸೇ 2೦೦೦ 


(ಗೋವಿಂದ'ಎಂ ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


RAS 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಟೆ 

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 310 

ವಿಧಾಸ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್‌ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 21-09-2020 

ಉತ್ತರಿಸುವವರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 

ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚವರು 

37 
ಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


ಅ) 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ''ಇಲಾಖೆಯಿಂದೆ 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 
ಭವನಗಣಜಣೆ 
ಅನುದಾನದ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು: 


ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು | ಜನಾಂಗದವರು 


ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; 


ವಿವಿಧ | ದಿನಾಂಕ; 25-೦ಡ- 2೦1೨ರಲ್ತ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು 
ಸದರಿ | ವತಿಬುಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌'ಸ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಲ'338`ಪಕವಿ' ೭208. 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ 
ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು 
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಗ್ರಾಮ/ ಹೋಲಲಿ! ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌/ಡಾ॥ 
ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಮತ್ತು ಮಹರ್ಷಿ ಬಾಲ್ಕೀಕಿ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಪರಿಷ್ಟತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಆದೇಶ ತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಕ್ರಸಂ ಭವನದ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ 
1 ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಭವನ ರೊ.20.೦೦ 
2 ಬಳ ಮೆಚ್ಚದ" “ರೊ.75.೦6 
8 ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣ್ಣದ ಡೊ.26ರ:೦೦ 
p ಜಲ್ಲಾ ಹನ್ನವ ಭವನ ರೂ.4ರರ:ರರ 
ಅ) ಕಳೆದ ಹಾಗೌ'ಪಸಕ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಲ್ಲೆಗೆ[`ಕಕೆದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಅನಲ್ಲ ಸಮಾಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಹಾಗೂ | ವತಿಯಿಂದ 


ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ 
ಕೊಪ್ಪಕ ಜಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ 
ಭವನಗಳ ವಿವರ ಠಃ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
le ಭವನಗಳ | ಮಂಜೂರಾತಿ 7 ಬಡುಗಡೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ 
2019-20 18 360.00 14.06 
* (3೦2೦-2! ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ 2೦1೦- 
2೦ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಲ್ಲೆಗೆ 
ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲ 


ವಾಲ್ಕೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷೆ 
ರೊ. 2೦೦.೦೦ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಪ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಇ) ಸದರಿ" ಭವನಗಳ `ಸಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೆತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗೆಡಗಕ 
ಪ್ರಥಮ ಕಂತಿನಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿರುವ | ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲನ 2೦1೨-೭೦ ಮತ್ತು 2೦೭೦-21ನೇ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: ಸಾಅನಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಕ ಜಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲನ 1೨ ಭವನಗಳ 

ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು 
ಅನುದಾನ ರೂ. 36೦.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಥಮ ಕಂತಿನಲ್ಪ 
ಒಟ್ಟು ರೂ. 174.06 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ) ಪ್ರಥಮ''ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನದೆಲ್ವ | 
ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ವರೆಗಿನ ಇಲ್ಲ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಆಗದಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಅನುದಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ 
ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಯೋಚಸಿದೆಯೇ? 

ಸಕಣ 368 ಪಕವಿ ೭೦೭೦ "os A 

ಲ್‌ kl } Wu ಸ್ಸ 


(ಗೋವಿಂದ ಎಂ- ಕನರೆಚೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರಳು'ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಿರದ ನೆಡವಟಗಳ್ಟು 
ವಿಷಯ: ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತ ಮತ್ತು ' ಪರಿಶಿಷ್ಠ - ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಲು ಪರೆಥ್ಣತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ" 
sl ನಾಗ್ಗಸೊಚಯ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡ ಪ 


"ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇ 


ಸಂಖ್ಯೆ; ಸಕತ ತಡ7:ಪಕಫಿ ೭೦1ರ, ದಿನಾಂಕ; . 
15-09-2015 ಕ 


“ಪ್ರಸ್ತುತ "ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ" ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ - 


ಮತ್ತು ಭವನಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಜಗಳಲ್ಲ "ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣಿಗ 
ಮಾಗಸೂಚಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಠರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಕಂಡಂತ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ' 


'ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲಣ್ಪ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳಂದ, ರಾಜ್ಯದಣ್ಲ ಡಾ॥ಜ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಸಮುದಾಯ 
ವನ, ಡಾ॥ಬಾಲು' ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಸೇವಾಲಾಲ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಾಗೂ 


ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಕೀಕಿ ಘವನ ಇವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ/ಹೋಬಳ (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯುತಿ); ತಾಲ್ಲೂಕು 1 ಜಲ್ಲಾ 


ಹಾಗೂ" ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲ' ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಗೊಳಪಟ್ಟು ಪರಿಷ್ಟೃತ' 


ಮಾರ್ಗಸೂಚಗಳನ್ನು ಅನುಖಂಥ-1 ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ 
!ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಗಳಂತೆ 
ಶ್ರಮ ಜರುಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ದಿನಾಂಕ: 16-0೦9-2೦5 ರಣ್ಷ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ 
ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. | y 
ಷರತ್ತುಗಳು ಹ 

1: ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು -ಉದ್ದೇಕಿಸಿರುವ್ದ ಭವನಗಳಗೆ ನಿವೇಶನ ದೊರೆತ ನಂತರ 

೨ ಸೂತ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಟ್ಣಸುವುಡು. A 
' 2. ನಿವೇಶನ ಇಲ್ಲದ" ಕಡೆ ಭವನ ಮಂಜೂರು 'ಮಾಡಖಾರಡು'--.. 

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಹ ವ _ k 


4 ಹ ಹೋಬಳ, ತಾಲೂಕು ಮೆಬ್ಬದಣ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಪಿಸ ಸಲಾಗಿರುವ ಘವನಗಳಗೆ 


ಮಾದರಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣಗಳನ್ನು ಏಕೆ. ರೂಪ ಮಾದರಿ" ನ 'ವನ್ನು ತೆ್‌ 
೫ ಸಂ್ಥೆವತಿಯಂದ ಪಡೆದು : ಸಟ್ಣಸುವುದು. ನ 


- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುನಾರ. 
. ಮತ್ತು. "ಅವುರ' ಹೆಸರಿನಲ್ಪ, .. 


... ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ. ಕಾರ್ರೇಡರ್ಶಿ-:- ' 
. ಘಾ ನಲ್ಯಾ ಇಲಾಖೆ. 


ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ತ (ಇದನ್ನು 'ಮುಂದಿನ' ಸಂಟತಯದ ಪನಡನಿ, ಪ್ರಕಟತ ' 
5ರಂ೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ, ಇಲಾಖೆಗೆ" ಒಥಗಸುವಂತೆ`ಕಂಸಾರವು)... SR 
,ಇವರಿಗೆ"ಪ್ರತಿ- ನ — ' 


, ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು. (ಐ&ಿಇ; ಲೆಕ್ಗಚನಿಶೋದೆನೆ- ಹ ಲಕ್ಕತರಿಸೋಧನೆ-.ಐ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬೆಂಬೆಳೊರು. 
 ಆಯುಕ್ತೆರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ; -- 
} ಕಾರ್ಯನಿವಾ€ಹಕ - “ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಸ ಕತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಕ ನ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು. ' 

.. ನಿರ್ದೇಶಕರು, 'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ: ಇಲಾಖೆ, 'ಚೆಂಗಳೂರು We 

:: ವೈವಸ್ಥಾಪಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ : ಬಂಜಾರ ತಾಂಢ ಅ೪ನ್ಯಧ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, | 


ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಆಯುಕ್ತರು. ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು." 
"ಎಲ್ಲಾ 'ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 
. ಎಲ್ಲಾ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮುಖ್ಯ ವ pe 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನಿಯರ್‌, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದೆರು ಮತ್ತು ಸ 
ಜಲಸಾರಿಗೆ: ಇಲಾಖೆ/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌. ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ, 


. ಆಯುಕ್ತರು, ಮಹಾನಗರ 'ಪಾಅಕೆ, ಬೆಳಗಾಫಿ/ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ/ಬಳ್ಳಾರಿ/ಥಾರವಾಡ- -ಹುಬ್ಬಳ್ಳ/ಮೈಸೂರು 


1ಮಂಗಳೂರು/ ಶಿಪಮೊಗ್ಗ/ ತುಮಕೂರು (ಕೆ.ಸಂ. 6 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ಆಯುಕ್ತರು. ಸಮಾಜ . 
ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಮುಖಾಂತರು)' « 

ಎಲ್ಲಾ ಜಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ತೆಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಜಲ್ಲಾ: ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗೆಗಳ ಕೆಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ : 
ಯೋಜನಾ ನನಯಾಧಿಕಾಭಿರು] ನ ಸಮಗ್ರ ಗಿರಿಜನ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಸಂ. 4ರ: 
ಮುಖಾಂತರ)": - 


. ಎಲ್ಲಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು. ನ 
. ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲರು ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌, ಲೋಕೋಪೆ ಯೋಗಿ. ಬಂದರು ಮತ್ತು 


ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ/ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ ಉಪವಿಭಾಗ - 


- ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಸಭೆ! ಪ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. 
. ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೊಕು ಪಂಚಾಯತಗಳ ಕಾರ್ಯನಿವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗೆಕು. 


ಎಲ್ಲಾ" ತಾಲ್ಕುಕ್ಸಕು'' ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಾಜ" ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. (ಅ.ಸ ಸಂ. 12 ರಿಂದ 16 


: ಠವರೆಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ) 
- ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂ. 
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. ಪ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:. | 
pe ಮಾನ್ಯ: ಸಮಾ RR ಸಚಿವರ ಆಪ್ಪ ಕಾಯ್ಯಡರ್ಶಿ; ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


-3- 


2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಕರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ" ಆಪು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಸಮಾಜ: ಕಲ್ಯಾಣ. ಇಲಾಖೆ. 


4 3. . ಅಡರು. ಕನ್ನಡ ಡೆ ಆರವೃದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2೦೮,"2 "ಸೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ 


Kp kk 


ಬಾದಾಮ್‌. —— — ್‌ PET, - _ 
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ಯುವಿನಾ ರಾರದಳರ 


§ ಟ್‌ k 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆ : ಪಕಣ 936 ಪಕವಿ 2೦18, ದಿನಾಂಕ: 29-೦9-20 ಕ ಅನುಬಂ 


ER Cee 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೇ: ಸಕಣ : 3೭7 ಪಕವ 2೦15.ದಿಸಾಂಕ;' 19. 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಮುದಾಯ ಭನನಗಳ ಸಿರ್ಮಾತಕ್ಷಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು "ಒದಗಿಸಲು: ಇಂಡ ನ 
"ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು 'ಪರಿಷ್ಣರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ. ಉದ್ದೇಶಕ್ಷಾಗಿ....-.: 
' 'ಪಿಪಿಥ: 'ಪಂತಗಳಟ್ಪ. ಪ್ರತಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ AoE Se ಅಸುಡಾನದ `ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ ಇ ನಿ 
} ಅವೆಚ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದ. ಆದುದರಿಂದ್ದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪೆರಿಷ್ಯತ 'ಮಾರ್ಗಸೂಚಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿನ ಸಲಾಗಿದೆ: 


ಪರಿ ತ ಮಾರ್ಗಸೂಟಿಗಳು..- 


K ಉದ್ದೇಶ: ಈ ಭನನ ಳನ್ನು: "ಸಮುದಾಯದ: : ಉಪೆಯೆೊಳಿಗಿಕ್ಟಗಿ - 'ಅಲಿದರೆ : ಸಟ. § 
: ಸಮಾರಂಭಗಟಣಗೆ . ಮೆತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ. ' ಕರ್ಯಶ್ರಮಗಳು' ಅಂದರೆ. , ಹುಜುವೆ 
-ಮುಂತಾದವುಗಳಗೆ ಬಳಸ ಸತಕ್ನದ್ದು Fe en 


¢ Ik E 


2. ಈ: ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗವೆ ಅನುದಾನ: ಈ ಭವನ ನಿಮರ್ಕಣದ- ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸ 
ಅಗತ್ಯ: ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು” ಪರಿಗಣಿಸಿ, NE ಮೊತ್ತವನ್ನು ತ `ಹೆಂತಗಳಿಗೆ ಠಂ, ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ' 


ಸಧಿನಡಿಹಲಾಗಿದೆ 


ಕೆಲವು ಅರ್ಹ ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ Hd ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಅನುದಾನದ. 
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. y 


ಅಪ. 'ರಾಚ್ಯ i ಮೇಲಅನಂತೆ ಅಸುಬಾನವನ್ನು ಅಡುಗಡಗೊಳಸುತಟೆ ಮತ್ತು ಮೇಅಸಂತೆ ವನ್ನು 
ಭರಿಸುತ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣಾಗಿ ತಗಲುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆವನ್ನು ಬPLAD/MLA 
...ರಡಿಯಲ್ರನ ಅಸುದಾಸ ಮತ್ತು" ಪೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂದ 24.10% ಆಸುದಾನದ' ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿವಿಧ 
' ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಪಡೆದುಜೊಲ್ಯಬಹುಬಾಗಿದೆ.: 


: 3. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು" ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಛವನ ನಿರ್ಮಾರಕ್ಷೆ ಆಡಳತಾತ್ಯಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು 
. ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಠೇ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು Be ಸೊಕ್ತ edd 
ಸಂ್ಥೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಟ್ಟಡ ban ಕಾರ್ಯವನ್ನು `ಏಸುಮೋದಿತ 
ನಷೆಯಪ್ಪಯ . ಹಾಗೂ ವಚ್ಚದಪ್ಪಯ ಕೆಟಪಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳಗನುಸಾರ " ್ಯಗೊಳ್ಳತ್ತದ್ದು. 

p ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಅನುದಾನವನ್ನು ಶಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂನ್ಥೆಗಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಾನುಸಾರೆ 'ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ/ 

" - ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ sro. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಟ್ಟಡ `ಕನಮಾಗಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು 
ಮೇಣ್ವಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ? ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಫೈಗೊಕ್ಳಲಾಗುವದ. 


pica ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯುತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಛವನಗಳಗೆ ಜಲ್ಲಾ ಅನುಷ ಸಾನ ಪಮಿತಿ 
ನಿರ್ಣಯದನ್ಪಯ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. - 


Be p ~ 
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ಭಕಯ ಮಲಯ ರಲಲ ರಟ ಸರಾಾನಟನಳ 


4: ನಪೇಶನ/ಸ್ವಳ: ಸ 
ae ಸಕಾರಿ ನಿವೇಶನ/ಸ್ಲಳಿಯ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗೆ ಮೀಸಲರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೇಶನ: ಕಟ್ಟಡ. ಕಾಮಗ್ರಾರಿಯು 
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಸ ಸದರಿ. ನಿವೇಶನವನ್ನು " ಭವನದ ಹೆಸರಿಸಲ್ಲ ವರ್ಗಾಲುಸತಕ್ನಡ್ತು, . 
ಸಮಾಜ" ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಾತೆಯನ್ನು "ಭವನದ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಪಡೆದ ನಂತರ A 
| ಅನುಮೋದಿತ ಅನುದಾಸವನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಕತಮಣಾರಿಗಾಗಿ ಚಡುಗಡೆಗೊಳಸತತ್ಸೆದ್ದು. 
ಫ್‌ 8). ನಿವೇಶನವು - ಬಂದು "ಚಿತೆ "ಖಾಸಗಿ "ವ್ಯಕಿ/ಸಂಘಟನೆ/ಸಂಸ್ಥೆ -/ಸಂಘ/ಸೊಸ್ಯುಂ/ನಮಿತ- ಗಳಣೆ 
k ' ಹೆರಿದ್ದಾಗಿಡ್ದರೆ: . ಸರ್ಕಾರವು ' ಹದಗಿಸುತ್ತಿರುವ... "ಹೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲಟ್ಲ ಅನುದಾನವನ್ನು. ; 
ಫು ದಗಿಸುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಅಂತಹ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸಹ "ಜರಟಯಾಗಿ “ಖಾಸಗಿ Kp 
_  ಸಂಘಟನೆಗಲೊಂದಿಗೆ: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ” ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರಿಸಲ್ಲ ಪರ್ಗಾಲುಸ ತಕ್ಕದ್ದು. ಈ 
- ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಪಯೋಗವು ಕೇವಲ, ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. "ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ : 
 ಖಪಯೊದಣ್ಞಾಗಿ ಅಬ್ಲದೇ ಪೂರ್ಣ, ಪಮಾಣದ್ದಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ" ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. 
: ಖಳನಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಡು ಅವಶ್ಯಕವಾದಿ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಷದ್ದು. 'ಸಮಾಹಿ ಕಲ್ಯಾಣ. 
ಸಜನನುದಿಗರು ಸಂಬಂಧಿತ ನಿವೇಶನದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಫಡೆಮತಂಟ: ಸಂತರ 'ಅನುಮೋದಿತೆ pe 
 ಅನುದಾವನ್ನು ಅಡುಗಡೆಗೊಳಸಲು ಸೂಕ ತ ತಮ್ಯಗೊಳ್ಳತಳದು. ಕ ನ 


ಪ. ಅನುಮೋದಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ: 0 n> 


. 8) ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ, 1೦೦ ಕೋಟ ಮೀರಿದ 'ಅನುದಾನ. 


‘b) "ಪರಿಶಿಷ್ಠ 'ಹಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ "ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜತ 
ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಅಂದರೆ' ರೂ.1.0೦ ಕೋಟ (ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಪ್ರತಿ 
ಹರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯದ ಲಭ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ)" 4 


5. ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚದ ಆಡಳಿತಾತ್ಕಕೆ ಮತ್ತು ತಾಂತಿಕ ಅನುಮೋದನೆ: ML ಕ 
, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ/ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ' ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಸಲಾದ ಅರ್ಥಿಕ 


'6. 1 ಅನುಷ್ಠಾನ: ಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾಕ 
ಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನರ್ಪತಣಾಧವಾರ. ಜಲ್ಲಾ ನಾಸಾ 


ಸ್ಯಾ] 
pki 


ಯ ಪನ್ಯಾನಾಾರಂಂದ ನಾಮನವರಶತ Fe ನಗ 
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~~. 


- ಅಂಸಮುತಿಯ ಕತೀವ್ಯಗಳು: 


. 2) ಪೆಚ್ಚ-"ಮತ್ತು. 'ನಕ್ಷೆಯ ಅನುನೋೋಡನೆ ನ. (ಡೊಂಬ. ಮತ್ತು ನಿ ಪಣ್ಣಣ ಸಂಜಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
| ಭವನಗಳಣೆ) ) 
" b) ಸಡಸ್ಸೇ "ಕಾರ್ಯದರಿಯವರಿಂದ. ಟೆಂಡರ್‌ ಅಡಾ. 

c) pes ಅನುಮೋದನೆ": 


Re) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 'ಘರ್ಯಕಾರಿ' ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥೆ. ತಿಗದ ಪಟನುವುದ. 


hy ಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಭವನದಲ್ಲ ' ನಡೆಯುವ ಸಭೆ EE ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವುದು 
' ಮತ್ತು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು. ಭವನದ. ನಿರ್ಮಹಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಲಿದ್ದ. (ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಠ ಪಂಗಡ ' 
" ಮ್ತ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಭಣಕಿಗಳಣೆ ರಯಾಯತಿ`ಡರೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಮಡಿಸತಕ್ಳದ)-- 


) ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು: 'ಭವನದೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು. ಇನ್ನಿತರೇ, ಸಂಭನಧಿತ ಚಲುವಣಕಿಗಳಗೆ ' ವ ಸ 


ಉಖೆಯೋಗಿಸತಸ್ನದ್ದ 


6.3 ಅನುದಾನದ ಜಡುಗತೆ: ಆಯುಕ್ತರು. 'ಹಿತಷ್ಛ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ನಿದೇಶಕರು, ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಹ 


 'ಅಸುಮೋದಿತ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು” ಕೈಗೊಳ್ಳಲು "ನಿಯೋಜಿತ MoS ಜಲ್ಲೆಯ 


ಅಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ/ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಫ್ಥೆಗೆ ಅಡುಗಡೆಗೊಳಆಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆಯ ಸತತ " ವೆಜ್ಜ 


IK ನಿರ್ವಹಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಕೊಳ್ಳೆತಕ್ನದ್ದು. 


6.4 ಇಲಾಪಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ - - ಮೇಲಜಾರಣೆ: ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಣಿ ಮತ್ತು ನಿಗಧಿತ 


ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಣ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಾರಾಪಾ 
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ." . 


3. ಜಲ್ಲಾ ಕೇಂದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳದ ಭವನಗಳ ಮೇಲಜಹಾರಣೆ: 
ಸದರಿ ಭವನಗಳ ಕಾಲಕಾಅಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರೆಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


74 ಹೋಲಳ ಟಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಜಾಯುತಿ ಪ್ಯಾಪಿಯ ಚವನಗುಗೆ 
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7.2 ಸಮಿತಿಯ ಕತ್ತವ ಗಳು 
ರ ಬ್ಬಗಳು: 


” 8). ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: "ಉಸ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಮೇಜ್ಞಭಾರಣಿ ಸಗ” " 
p p b) ಪ್ರತ್ಯೇಕ: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು(ಭವನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ) 
| ಲ ಜಲ್ಲಾ: 'ಹೆರಿತದ- ಘವನದಲ್ಪ' ನಡೆಯುವ ಸೆಭೆ- ಸಮಾರರಭಗಳಗೆ. 'ವೆಚ್ಚವನ್ನು 'ನಿಗಧಿಪ ಪಡಿಸುವುದು 4 
ಗ ಮತ್ತು" ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು: ಭಪನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ” ಉಪ ಯೋಗಿಸತಳ್ಲದ್ದು. (ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪೆರಗೆಡಿ- 
ನ ಮತ್ತು ಪರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ/- ಸರಿಘಟಣಿಗಂಗೆ ರಿಯಾಯತಿ, ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ನದ್ದು) ಸ 
ಸ d ಸರ `ಹೊತ್ತವನ್ನು ಭೆವಸದ ನಿರ್ವಥಣಿ' ಮೆತ್ತು ಇನ್ನಿ ತರೆ" 'ಸೆಂಬಂಧಿತ.  ಬೆಬಪಟಕಿಗೆಳಗೆ -. 
ಉಪಯೋಗಿಸತಸ್ನದ್ದು: } . y 


ಸನ ಸ ; [ ಸನಾ F 
ಹ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಥಕಾಕ 
8 i ಕರ್ತವ್ಯಗಳು: ''' 

“a 

ಬ) ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ £ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಮೇ್ವಬಾರಣೆ ನ 
b) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ಿ ತೆರೆಯುವುದು(ಭವನದ ಹೆಸ. ಸರಿನಲ್ಪ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ) 
: ೦) ಜಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಭವನದಲ್ಲ ನಡೆಯುವ ಸಛೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಿಗಧಿಪಡಿಸುವುದು 


. ಮತ್ತು ಸದರಿ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭವನದ ನಿರ್ವಹಣಿಗಾಗಿ ಉಪ ಪಯೋಗಿಸತಕ್ಷದ್ದು. .(ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ 
ಮತ್ತು ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸರಿಘಟಣೆಗಳಗೆ ರಿಯಾಯುತಿ ದರಗಳನ್ನು ನಗರಪಡಸತಳದು 


ಫಸ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ "ಅನುದಾನ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

. ಸರದರ್ಭದಲ್ಪ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ' ಜಂಟ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯ್ಯಾಣಧಿಕಾರಿ/ತಾಲ್ಲೂತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಧಿಕಾರಿ ಇಂತಹ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಪ 
". ಕಳಗೊಂಡಿರತಕ್ನಲ್ದು. KC R 


EE 
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> 
ಸೇ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


311 
ಶ್ರೀ ರಥುಮೂರ್ತಿ. ಟಿ. (ಚಳಕೆರೆ) 


21.09.2020 
ವಸತಿ ಸಜಿವರು 


ಉತ್ತರ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 
ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ 
ಆವಾಸ್‌ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಫಾರ್‌ ಆಲ್‌ 
2022 "ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್‌ 
ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಪಾರ್ಟನರ್ಮಿಪ್‌” ಉಪ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ 5250 ಮನೆಗಳು 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು 

ಗಮನಕ್ಕೆ 


ಪಾವತಿಸಿರುವ 
ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ನಿಗದಿತ 
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೆ 
ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮನೆ 
ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ? 


[ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 120 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2020] 


ಹೌದು. 


ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಎ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ. 
ಘಟಿಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 5,250 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ 
ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಇದುವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ 
ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಹಣ ಪಾಪವತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಇಗೆ 
4. ಮಾಮ 


(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ) 
ವಸತಿ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: : 312 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು. ": ಶ್ರೀ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಟಿ (ಚೆಲ್ಸಕೆದೆ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ " 21.09.2020 

(ಕ್ರಮ ಮ 

ಸಂಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಅ ಚತ್ರದುರ್ಗ ಇಷ್ಟ al 

| ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌದ 

| ಕಟ್ಟಿಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ | ಬಂದಿದೆ. 
ಅನಮುಬಾನ ಬಿಡುಗಡಿ ಮಾಡಲು 

| ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 

| ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಆ) ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಳಿಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿವಿ ವಿಧಾನಸೌಧ 
ಕಟ್ಟಿಡ ಕಾಮಗಾರಿ | ಕಟ್ಟಿಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.3,33,25,627/-ಗಳ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ | ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಿ8ಿಕೃತವಾಗಿದ್ದು, 
ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ | ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕ್ರಮವೇನು (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು)? 

| 


ಕ೦ಇ77 ಡಬ್ಬ್ಯೂಬಿಆರ್‌ 2020 
M 
ps 
(ಆರ್‌. ಅಶೋತ) 
ಕಂದಾಯ ಸಜಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 
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ಶ್ರೀ ರಘುಮೂರ್ತಿ.ಟಿ (ಚಳ್ಳಕೆರೆ) 
21.09.2020 

ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರಶ್ಲ 


ಉತ್ತರ 


od 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ "6 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 
ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಬ್ಬಿಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು 


ಯಾವುವು; 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ 

ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ 

1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭಿಯಾನ 

2. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ 

3. ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

4. ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿಕೆ 

5. ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ 

6. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 

7. ರೈತ ಸಿರಿ (ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗೆ) 

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗೆ) 

ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 

10. ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು 
ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ 
ಮೊತ್ತ 


0 


ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ “ರಾಷ್ಟ್ರ €ಯ ಸುಸ್ಥಿರ 
ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ - ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ (NSA - 
ಔA೦)'ಯು ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಥಬ್ಬಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
ಹಾಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ಹಾಲ್ಲೂಕುಗಳಾದ' ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, 
ಹಿರಿಯೂರು ಮತು ಮೊಳಕಾಲೂ ರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 
| ಅಸುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಾದ ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಹಿರಿಯೂರು 
ಮತ್ತು ಮೊಳಕಾಲೂ ರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾ ಿನಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 


ಅ) 


ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ರೈತರಿಗೆ, ಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ 
ಪಾಡಪಲ್ಲುಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೃಷಿ 
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವ 
ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು : (ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ, ಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ 
ಬೀಜ ತಾಡಪಾಲುಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಇ) 1 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 


ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಯೂರಿಯಾ `ರಸೆಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ 
ಬಂದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. | 


ಈ) |ಎಂದದ್ದಕ್ನ ” ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಯಗೊಂಡೆ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು? . (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಸತ್ತಡರ್ಗ ಪನ್ನಹಕ್ಸ್‌ ಕಸಗಾವ್ಠರ ಪೇಡಕೆಯನ್ನು ಪೊರೈಸಲು 
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಕಾರಣ ವ್ಯತಯ 
ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ದಾಸ್ತಾನು ಪೊರೈಕೆ ಮಾಡಿ 
ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದೊರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು 
ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೇ 67 ರಿಂದ 84 ರಷ್ಟು 
ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಶೇ. 99 ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ 
ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. 

ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ರೈತರು ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ 
ಬಳಸದೆ, ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗು ಚಿಲ್ಲರೆ ಪರಿಕರ 
ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಹಿಸದ ॥ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳ 
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರಸಗೊಬ್ಬರ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶ 1985 ರನ್ವಯ ಅಮಾನತ್ತು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಆಧಾರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಪಿ.ಒ.ಎಸ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ಆಧಾರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ ನಂತರ ಯೂರಿಯಾ 
ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ರೈತರ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು 
ಅದರಂತೆ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ. .. 


ಸಂಖ್ಯೆ: AGRI-AML-153/2020 


ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 314ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 


ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯರೆ ೈತರಿಗೆ, ಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ತಾಡಪಲುಗಳು, ರ 


ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳು 


ಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು 


ಕ್ರ| ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾವಯವಗೊಬ್ಬರ ಬಿತ್ತನೆಬೀಜ ಈಾಡಪಾಲುಗಳು ರಸಗೊಬ್ಬರೆ(ಟನ್‌) ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು | ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ 
ಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಟನ್‌) (ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌) (ಸಂಖ್ಯೆ) (ಸಂಖ್ಯೆ) ಘಟಕ (ಸಂಖ್ಯೆ) 
2018-19 | 2019-20 | 2018-19 2018-19 | 201920 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 201920 | 2018-19 | 2019-20 
[us 3 
1 | ಚಿಳ್ಳೆಕೆರೆ 146.30 | 224.30 | 20456.58 20022.39 | 2998 3388 | 10956.39 | ೨9೨9.82 67 3057 | ses | 2432 
2 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 162.40 | 198.90 | 15882.02 10763.07 | 3469 | «os | 22176.22 | 20164.21 | 2272 2529 | | 1961 
Ka 
3 | ಹಿರಿಯೂರು 417.02 | 376.65 | 15747.69 10517.94 2996 3873 9435.29 | 9406.46 1751 2650 489 843 
4 | ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 192.95 157.50 3265.72 3223.91 2535 4852 2210.60 | 20332.27 | 2293 1548 790 1317 
5 | ಹೊಸೆದುರ್ಗ 13310 | W490 | 5068.04 3827.46 2979 4810 447218 | 427763 | 1479 2906 667 2268 
1 _\ 
6 | ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು | 198.00 12615 | 4033.98 | 7366.23 2692 1767 3535.28 | 3318.81 566 784 24 826 
ಒಟ್ಟು 1149.77 | 1258.4 | 64454.03 55721.00 | 17669 | 23294 72685.96 | 67499.2 | 9528 13474 4292 9667 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು 


315 


ಶ್ರೀ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಟ. 

21-09-2೦2೦ 

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ಪಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


TEE 


ಸಾಲಿನ 
ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ.660 ರಿಂದ 
1350 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 
ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ; 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಇದರ 
ಪ್ರಯೋಜನ 
ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ; ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಎಷ್ಟು (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು); 


ಪಡೆದು | ವಿದ್ದಾ 


ಹೌದು 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 11,51,840 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 
ಮತ್ತು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 9,67,748 ವಿದ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ' ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 
ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9,67,748 ಮೆಟ್ಟಕ ಪೂರ್ವ 
ರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 99,292 ಅಜ್ಜಿಗಳು ಸAಷ೩dhar Seeded Inactive, 
Aadhar Not seeded and Name Mismatch ಇತ್ಯಾದಿ 
ಕಾರಣಗಳಂ೦ದ ಬಾಕಿ ಉಳದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳದಿರುವ "ಅರ್ಜಗಳನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲಅಸಿ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ 
ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಆ) 


ಕಳೆದ'``ಎರಡು `'`'ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಮೀಸಲು ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಟ್ಟು 
ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು); 


ಕಳೆದ `ಎರಡು'`'ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ/! ಟಿ.ಎಸ್‌ 
ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


ಪರಕಿಷ್ನ `ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದವರ 
ಅಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ 


(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಒಟ್ಟ 


8614.04 | 29814.8ರ 
8೦೦2.42 | 27617.82 


2018-19 


207೦೦.81 
12615.40 


ಇ) 


ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ 
ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ವಿಷಯವು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 


il 


ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


| #e) T2019-208 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಸ್‌ಪಿ'/ ಟೆೊಎಸ್‌ತು 


ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಳಕೆಯಾದ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಿವರ ಹಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ | ವೆಚ್ಚ ರ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ವಿವರ ೫ (3-4) 
ನೀಡುವುದು); 1 2 3 4 5 
SCSP | 19615.40 | 19183.70 | 18225.55 | 96017 
TSP | 8002.42 | 7752.64 | 7247.35 | 505.29 


ಉ) | ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ`ಮತ್ತು`ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮೈಸೊರು`ಜಿಕ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತಾ ಪೆರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಪಂಗಡದ ವಿಧವಾ ಮಹಿಳಯರ ಪುನರ್‌ ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ | ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ Fo ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 
ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, "ಮೈಸೂರು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ ಇವರಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 


ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು; ವಿರುದ್ದ ಸಿಸಿಎ ನಿಯಮ 11 ರಡಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಊ) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ'`ಪರಿಶಿಷ್ಣ`ಜಾತಿ ಮತ್ತು | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ`ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ'ಮಪ್ತ ಸಕಕ ವರ್ಗಗಳ 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 1,712 
ದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 360 ಬಾಡಿಗೆ" ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ" ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 
ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿದ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳೆಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ 
ಕಟ್ಟಡಗಳೆಷ್ಟು; 

ಯ) ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ 7 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ`'ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ "ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ | ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ ಲಾಗುತ್ತಿರುವ" ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ 
ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಕ್‌ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಲಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಸಿ.ಪಿ.ಸ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ "ಹಾಗೂ 
ಆಯಾ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ್‌. ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಾತ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ 


ರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಎ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ಫಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ಮಾನ್ಯ 
ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛನಾಯಾಲಯವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಸ್ತಯಂ ಪೇಠಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ದೊರಿನಲ್ಲಿ 
ಕೇಳಿರುವ ವರದಿ ವಸ್ತು ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌, ಕೊಪ್ಪ ನಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಸ್ಥಿತಿಯೇನು (ವಿವರ ದಿನಾಂಕ:15-08-2019ರಂದು 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ 
ನೀಡುವುದು)? ಪಟ್ಟ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇತರೇ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಡಿಗೆ 


ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಮೂಲಭೂತ 
ಸಕರ್ಯದ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಿತದ ೈಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ 


|S 


ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿರುವ 
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಸಕಇ 191 ಪಕವಿ 2019. 
ದಿನಾಂಕ: 03-03-2020ರಂತೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ 
ಕಾರ್ಯನಿವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿ 
ಪಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು 
ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ oc 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ 
ಉಚ್ಛನ್ನಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಸಕಇ 367 ಪಕಪಿ 2೦೭2೦ 


ME... 
(ಗೋವಿಂದ--ವೆಂ. ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಬ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆಂಖ್ಯೆ 316 
"ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ನಾರಾಯೆಣಸ್ಥಾಮುತ.ಎಂ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 21.೦೨.೭2೦೭೦. 
ಉತ್ತರಿಸುವೌಸಚವರು ಉಪೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರು. 
ಕ್ರ. ಪಶ್ನೆ ನಾತ 
ಸಂ. 
ಅ) | ಪೆಸಕ್ಷ `ಸಾಅನಲ್ಲ `` ಸಮಾಜ `ಕಲ್ಯಾಣ 2೦೭೦-21ನೇ ``ಸಾಅನಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 


ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಠ | ಅಭವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ.38ಂ154.62 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 
ಪಂಗಡಗಳ ಸಮದ್ರ ಅಭವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ | ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ.147156.27 
ಮೀಸಅಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಮೀಸಅಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು 
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ; ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


(ey 1 ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದದ್ರ, ಕಠ ಬಣ್ಣೆ ಸರ್ಕಾರ] ``ಸಮಾಜ"” ಕಲ್ಯಾಣ” ಇಲಾಖೆ" ವ್ಯಾಕ್ತಿಯ 

ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಇಲಾಖೆ/ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಗಳಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 
ಅನುದಾನದಂತೆ ಭೌತಿಕ ಮೊತ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜಾರಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ 63 ಆರ್‌&ಐ 2೦೭೦ | 
A 


(ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಧಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 271 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ. 2ನೇ ಮಹಡಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರ್ರುಢಿಮ್ನಾ೦ಕ:19.09.2020 

ಇಂದ: 


ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 4 
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ |S 
ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ 

ಇವರಿಗೆ: ps) 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, Ta Ts 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, Fl \ q 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ. 
ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೌಜಲಗಿ 
ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಶಿವಾನಂದ್‌ (ಬೈಲಹೊಂಗಲ), ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:320ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ನಿಸಪ್ರಶಾ/ 5ನೇವಿಸ/7ಅ/ಚುಗು-ಚುರ.ಪ್ರುಶ್ನೆ/320/2020 
ದಿನಾ೦ಕ:14.09.2020. 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೌಜಲಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಶಿವಾನಂದ್‌ 
(ಬೈಲಹೊಂಗಲ), ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 320ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ 
ಸಚಿವರು ಉತ್ತರಿಸಿರುವ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


A] 
(ಮಾಳಪ್ಪ ವೈ ಕನೂರ) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-2 
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ. 


r 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಶ್ರೀ ಕೌಜಲಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಶಿವಾನಂದ (ಬೈಲಹೊಂಗಲ) 
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ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು 


ವಸತಿ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


(ಆ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 


wf 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿ ಕೇಟಗೇರಿ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳೆಷ್ಟು; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, 
ಮಂಜೂರಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು; ಗ್ರಾಮವಾರು 


ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು; 


ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1968 


ಸ್ಸ 


ಕೆಟಬಗೆರಿಯ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1876 
ತಲಾರೂ.50,000/-ಗಳಂತೆ 


ರೂ.938.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ಮನೆಗಳ ಪರಿಹಾರ 


ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ 
ನಿಗಮದಲ್ಲಿ Payment Block ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದೆ.ಉಳಿದ 
82 ಸಿ 


ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಕೆಟಗೇರಿ ಮನೆಬಿದ್ದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅನರ್ಹರಿದ್ದು, 


ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 935 
ಸಿಕೆಟಿಗೆರಿಯ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 02 ಮನೆಗಳ 
ಪರಿಹಾರ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ Payment Bock ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಕಿ 
ಇದ್ದು, ಉಳಿದ ಮನೆಗಳು ಅಂದರೆ 933 ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ. 
50,000/- ಸಂತೆ ರೂ.466.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಅಥವಾ 
ಪ್ರದಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ 
ಕೆಟಗರಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ 
ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; (ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು/ ಗ್ರಾಮದ 


ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


(%) 


A 


ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮನೆ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ಅರ್ಹ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸ! 


ನೀಡುವುದು.) 


1 


ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾ) ದಡಿ ಸಿ' ಕೆಟಗರಿಯಡಿ 
(ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳ ಮರಸ್ತಿ) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 
ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್‌ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾ) ದಡಿ 
ಹೊಸಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, 2016-17 ರಿಂದ 
2019-20 ರವರೆಗೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2296 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತವೆ, 
ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ "1' ರಲ್ಲಿನೀಡಿದೆ. 
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MN ಸ 


(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
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ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ; ಶ್ರೀ ಕೌಜಲಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಶಿವಾನಂದ್‌ 
(ಬೈಲಹೊಂಗಲ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿವರು ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
[ ಪ್ರಶ್ತೆ' ಉತ್ತರ 
(ಅ) ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ | ಬಂದಿದೆ. 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: 


ಹಣದ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


| ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹಾಗೂ ಸವದತ್ತಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ 
219 ರಂದು ಸುರಿದ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ 
ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದು 


[ SS 

(ಆ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀವಿನ 
ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಎಷ್ಟು 
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
(ಗ್ರಾಮಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 
ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 


ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ | 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 20676 ಹೆಕ್ಕೇರ್‌ 
ಹಾಗೂ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 11178 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ 
ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ 
ಹಾನಿಯಾದ ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ 
ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ 
ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

(ಗಸ್ರಿಮಾವಾರು ಘಫಲಾಸುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು 
http://parihara.karnataka.gov.in/Pariharahome/ 
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ) } 


ಕಂಇ 418 ಟೆಎನ್‌ಆರ್‌ 2020 


= 


MN 
ಮ್‌ 
(ಆರ್‌. ಅ 


ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಜೆ 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಕೌಜಲಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಶಿವಾನಂದ 
(ಬೈಲಹೊಂಗಲ) 
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ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ : | 21.09.2020 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು ವಸತಿ ಸಚಿವರು 


ಯಾವ ಕೆಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು 


ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ; 


ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ನೀಡುವುದು) 


(ಗ್ರಾಮವಾರು/ 


ಭಾಗಶಃ 
ನಿರ್ಮಾಣ) (ಬಿ2) 


2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
(ಅ) | ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತ 
ಕ್ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ 
ಹಾಗೂ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2019ರ ಬಂದಿದೆ. 
ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದು 
| ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; N 
(ಆ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ 


ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ್ತು ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2019 
ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 
4197 ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, 


ವರ್ಗವಾರು 


ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಮನೆಗಳು ಬೈಲಹೊಂಗಲ 
Td Te 
ಸಂಪೂರ್ಣ (ಎ) 


Fe ಒಟ್ಟು 


103 


| 


1140 


ಭಾಗಶಃ (ದುರಸ್ಸಿ) 
2 35 56 
[ 
pe 2, 
ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ (ಸಿ) 1922 976 2898 
ಒಟ್ಟು 2586 1611 4197 
ಗ್ರಾಮವಾರು ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿವಾರು 


ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


(ಇ) | ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದ 
ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಿಣಣ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ವಿವರ 


ನೀಡುವುದು)? 


(ನೋಡೆಲ್‌ 


ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
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ಅಸ್ತಿ 


(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಲ) 
ವಸತಿ ಸಚಿವರು. 


ಭಾ 


ಸ್ವಃ 
LAQ-323 ಫ್ರಿನಿಜತ. ಯಿ 
fora 


ಜೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ್ತು ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ನೆರೆಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಪುನರ್‌ ಜಸತಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ 


‘ Bailahongal Amatur 
i. Ballahongal | Amatur | Bevinkoppa 
a 
Nayanagar 
—Navanasa J —— 


Bailahongal Anigol 
Faiahorol Aid —T ee ——o— 
CBietond Jel — Me H— 
To 


Ballahongal Bailwad 
ha 
ನವ 
| 
Bailahongal Siddasamudra | 16 | ~ಾಗರ ಪುನರ್‌ ನಿಮಾಗಾ ಅನಕೃ 
7 aio Sadssanide 
, Bailahongal Siddasamudra ಅಲ್ಪಷ್ವಲ್ಲ-ಅಧಿಕ್ಕ 
vedi T— 
ನನಾ 


Bailahongal Budarkatti Bidaragaddi 
Bailahongal Budarkatti Budrakati | 23 


ಭಾಗಶ: ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಆಧಿಕೃತ 


Bailahongal | Budarkatll Budrakatti 
Budarkatfi Total INT 240 
Bailahongal Chivatgundi Chivatagundi 1 


ಲ್ಲ್ವ-ಅಧಿಕೃತ 


ಲ್ರ' 


Bailahongal Chivatgundi Chivatagundi 9 ಥಿ ನ 
೯ಣಅಧಿಕೃತ 


Sanikoppa |] ಭಾಗಶ: ಪ್ರನರ್‌ ನಿಮಾ 


«. Bailahongal Chivatgundi 

4 Baitahongal Chivatgundi Sanikoppa 
i Chivatgundi Total 

Devalapur Devalapur 


Devatapur Devalapur 


Bailahongal | 
Bailahongal Devalapur Devatlapur 
Bailahongal Devalapur 


Devalapur Total 


Bailahongal Dodawad | 
ನಾಗಂಗes] 


59 


: LAQ-323 ಅನುಬಂಧ, 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ್ತೂ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ನೆರೆಸಂತ್ರಸ್ನರ ಪುನ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ 
Bailahongal Dodavad Dodawad 
Baflahongal Dodavad Dodawad 
Bailahongal Nanagundikoppa 


Bailahongal Nanagundikoppa 
Bailahongal Nanagundikoppa 


| 1 DodavadTotal 
Bailahongal Govankoppa Chikkabellikatti 
Bailahongal Govankoppa Chikkabellikatti 


Ballahongal Govankoppa Chikkabellikatti 
Bailahongal Govankoppa Chikkabellikatti 
Bailahongal Govankoppa Govanakoppa 
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Bailahongal Sangolli § 
Baitahongal Sangolli Sangotli 7 


i: LAQ-323 ಅನುಬಂಧ 


(ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ್ತು ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ನೆರೆಸಂತ್ರಸ್ಮರ ಪುಸರ್‌ ವಸತಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ 


Bailahongal Sangolli 
Bailahongal Sangolll |_ Sangoli | 
Bailahongal Sangolli Sangolli 


I —Sngli Ta —T———— 
Bailahongal T. Shigihalli Hirebellikatti 


Bailahongal T. Shigihalli Hirebellikatti 


1. Balshonga | Shige —[—Kedosocoii— 
‘| Bailahongal T. Shigihalll 
T. Signal | Turskarshigihall | —3— 
Bailahongal T. Shlgihall _Turakarshigihali |7| 

T. Shiglhalli Total SAME URE 

— Balshongal | Udo iia — 
| Beilhongel | Ueki ———uaiha — 
Udakor 
Udakon 
[-aichoncal 


Bailahongal Udakeri | _ Mugsbasav | 45] 
1 Bailahongal Udakeri |__ Udikeri | 
-eisnorod Jae ie — 
Falalongl [C—O — 


| —aakeri Total 
Ballahongl | Vakkund | Konikoppa 
Sshonga | —Vekkund ——T—Roniopgs —T—— 


ಸಂಪೂರ್ಣ-ಆಧಿಕೃತ 


ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ. ಅಧಿಕೃತ 


ಭಾಗಶ; ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮ್ಮುಣ-ಅಧಿಕೃತ 
ಗಾ 


ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಲ-ಅಧಿಕೃಠ 


Bailahongal 


Bhogal | Vand —T 
_Belefonge | ——Vekkund ——Wikind— 


Fallahongel 
Total 


Soudathi | Asundi | Shingarkoppa 
Asundi Total 


oui 
Badli 


.  Soudathi Bad; 
-  Soudathi Badfi 
Souda | al ata —] 
Soudathi Badli [ 
SEE 
SENSE 
MRSESNE 


Soudathi Chachadi | __ Chachadi | 
Soudathi Chachadi |___ Chachadi | 
Soudathi Chachadi 
Soudeini [— Sached — 


LAQ-323 ನ 
ಚಿಳೆಗಾವಿ ಜಲಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಎಧಾನಸಭೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ್ತು. ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2೦19ನೇ ಸಾಲಿನ ಫೆರೆಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಪುನರ್‌ ವಸತಿ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಗ್ರಾಮವಾರು ಏವರ 


Se} — Feros — assess | 
Ces eens 
CS TE 
a fevers en EN 
Freud 
Soudan 


ಭಾಗಶ ಪೈನಲ್‌ ನರಾಣ- ಅಧಿಕೃತ 


a —— Klsrensti —| 
—ansi 


oa 


ie —— 
Se 
Eos — 
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Soudathi 
CEs 


Sai ans ಧರ ಪನ್‌ 
iis — ಮಾ 


aT — esi 
—Soudaihi | geld (2 
a Kaginal Tanda 


Soudathi 


Soudathi He Marakumbi | 
Soudatht Marakurnbi Chikoppa 
Soudathi p Marakurabl Chikoppa 


LAQ-323 | ಅನುಬಂಧ 
|ಚಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ್ತು ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ನೆರೆಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಪುನರ್‌ ವಸತಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ 


೭ 2 NON 
Soudan | Merkin | Hekooro 

Soudan Maram ———Frekopes ——— 
__ Soudathi | | Marakumbi |4| 


Sous | — Nora 


Marakumbi Total 
Soudathi Murgod Chalakoppa 


—SrTereps— 

Sowa [Mires —— Nueed 3 
Souahi—|—— Waves ———iged 
Soudan Muro ——irooa— 
Souda Ned — ued —T— 
ತಂಗ 
[—Sousani ——Murgos — Famapur Tondo” 
Souda Muro —— Subbepur — 
Soe 
Souci 
Souda Fader J Kerimanl ESS 
Souda —[—Fidepo Ferien JT ನಾ 
7a ನ ಸಾ ಮಾ 


NN LAN SE 
oeior 
. Soudathi Kencharamnhal 
Souci 
i Soudathi Sangreshkop |_Sangreshkoppe |_| 
7 
16 
56 
3 


OT Gareresiop Toa | —] 
Soudathi Sutagatti 
— Soudathi Sutagatti 


 Soudathi | Hiftanagi 
x Soudathi Sutagaiti Sutagatti 1 

- Soudathi Sutagatti Sutagatti 20 
Soudathi Sutagaffi Sutagatti 
Souci Suieoail 
Soudathi Sutagatti 

2 

1 
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6 

Soudathi Sutagatti Yenagi da 
Soudathi Sutagatti | Yenagi 8 
6 
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ಬಾಗ: ದುರ ಅಗಿದ ವ 
ಭಾಗಶ; ದುರಸ್ತಿ-ಅಧಿಕೃತ 
ಲ್ಲ- ಅಧಿಕೃತ 


ಪ್ರನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಟಗ್ಲಿ 


TT Sesaii a ——— | 
Soudathi Tadasalur | Halak | ಭಾಗಶ; ಪ್ರನರ್‌ ಅಧಿಕ 
Saat Toes ಸಾ 


LAQ-323 , ಆನಿಂಬಂಧೆ 
ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ್ತು ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ನೆರೆಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಪುನರ್‌ ವಸಿ py 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ 


ಭಾಗಶ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಅಧಿಕೃತ 
ವ್ಹಸುಲ್ಯ- ಅಧಿಕೃತ 
ಭಾಗಶ: ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಅಧಿಕೃತ 
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ST —Tooscur —| Nshaninesnvasar | 

Mahantheshnagar ಅಲ್ಬಸ್ವಲ್ಪ-ಅದಿಕೃತ 
Soudathi Tadasalur ಭಾಗಶ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಅಧಿಕ್ಕ- 
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ಸಂಪೂರ್ಣ.ಅಧಿಕೃತ 


ಭಾಗಶ: ಪುರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಅಧಿಕೃತ 
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ಈ 
| RE pL 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


(ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ" ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ” | 1326 KN RE 
ಸ ನಸ್ಕರ ಹೆಸರು ಶೀ ಬಸವನಗೌಡ ದದ್ದೆಲ (ರಾಯಜೊರು } 
| |; ಗ್ರಾಮಾಂತರ) | 
'ಉತ್ತಕಸುವ್‌ ನನಾ | Bm KS - 
fe ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು - | | ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮ್‌ ] 
| | | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 
| | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ" | 
ಗ ಗಾ ಎ ರ ಡಿ J 
ಸಂ | 
ನ EE SES | 
| ಅ) | ರಾಯಜೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯೆಜೊಹ- | 
| ಲಿಂಗಸಗೂರು, ರಾಯಚೂರು- | 
| [ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು- § | 
| ಶಕ್ತಿನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿ ದೊಡ್ಡ-ದೊಡ್ಡ | 
ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ | 
ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು | 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | 
[ ಈ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದರ” ರಸ್ತೆಗಳ" ದುರಸ್ಥಿ | 207-2 ಸಾರಿನ 054-ಯೋಜನೌತರ) 


ಗ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? | ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) [: ನ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ -20 

ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ) ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ! 

ಸಲುವಾಗಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3054 ರಾಜ್ಯ 

j ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಯೋಜನೇತರ) 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.4106 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ | 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆ 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ 

ರಸ್ನೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್‌ | 

| ತೆಗೆಯುವುದು, side shoulder | 
ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, pಂ ಗಿಂ ತುಂಬುವುದು | 
ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ R-surfacing 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

2. ರಾಯಚೂರು-ಸಿಂಧನೂರ (ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-23 | 
ಕಲ್ಮಲಾ-ಶಿಗ್ಲಾಂವ್‌) ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ | 
65.59 ಲಕ್ಷೆಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು | 
ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

| 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ಸೆಯ ಎರಡು 
| ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು, ರೇ! 
shoulder ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, pot hole | 


Ue 


ಉತ್ತರ" 


ತುಂಬುವುದು ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ Re- 


surfacing ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
ರಾಯಚೂರು-ಶಕ್ತಿನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-167, 
ಒಟ್ಟು 19.24 $.ಮೀ. ಕಮೀ. 162. 89 ರಿಂದ | 
ಕಿಮೀ. 182.126) ಉದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸದರಿ ರಸೆಯ ಕಿಮೀ.168.70 ರಿಂದ 
18]. 30ರವರೆಗೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಸೆಯ ಈ 
ಭಾಗದ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ನವೀಕರಣ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 


ರೂ.398.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 152 ಸಿಐಎಸ್‌ 


2020 (ಇ) 


(ಗೋವಿಂದ. ತಡಸ) 
ಖೈಮಂತ್ರಿ 

Ps ಯೋಗಿ ಮತ್ತು 

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಮಾಣ ಇಲಾಖೆ 


| 


| 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ (ರಾಯಚೂರು 
ಗ್ರಾಮಾ೦ತರ) 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 327 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 21.09.2020 
ಕ್ರ 4 
ಸಂ ಪುಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ 
ಅ | ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ | ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಜುರಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಮವಾಗಿ | 
ಕ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜುರಾಲಾ | ಡೊಂ೦ಗರಾಂಪುರದಿಂದ ಕುರ್ವಾಖುರ್ದ್‌ ನಡುಗಡ್ಡಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕೃಷ್ಣ 
ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕಳೆದ 
10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ . ನೆನಗುದಿಗೆ 
ಬಿದ್ದಿರುವುದು ' ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 3 


ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ70000 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 
ಮಂಜೂರಾದ ಟೆಂಡರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಆರ್‌,ಡಿ,ಕೆಇ/70 ಆರ್‌. ಇ.ಹೆಚ್‌ 2008 ದಿನಾಂಕ:- 14-09-2009 ರಂತೆ 
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ .ಎಸ್‌. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್‌ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾ೦ಕ 27-10-2011 ರಂದು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 10 ಪಿಯರ್‌ಗಳು 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 2 ದಂಡೆ ಅಬಟ್ಕೆಂಟ್‌ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ'ಒಟ್ಟು, 33 ಪಿ.ಎಸ್‌.ಸಿ ಗರ್ಡರ್‌ 'ಭೀಮ್‌ಗಳಿದ್ದು 
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಗೆ 11 ಪಿ.ಎಸ್‌ಸಿ ಗರ್ಡರ್‌ ಭೀಮ್‌ಗಳಂತೆ '2 
| ಬದಿಗಳಿಗೆ (2 R೦22 ಗರ್ಡರ್‌ ಭೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು 
ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಪಿ.ಎಸ್‌.ಸಿ ಗರ್ಡರ್‌ ಭೀಮ್‌ 
ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಅದರಂತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:-04-08- 
2019 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟದ ಕೊಯ್ದ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ವೀರಿನ 
ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಸವ' ಸಾಗರ 
ಜಲಾಶಯದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 10-08-2019 ರಂದು 5,83,360 ಲಕ್ಷ 
} ಕ್ಕ್ಯೂಸೇಕ್ಸ್‌ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಹರಿದು ಬಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆಯೇ 
|| | ಮಹಾರಾಷ್ಟದ ಉಜ್ರೀ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ 285,000 
ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್‌ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ 2 ನದಿಗಳು 
ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು | 
ಒಟ್ಟು 868360 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್‌ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಆದರಿಂದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಜುರಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 
ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಡೊಂಗರಾಂಪುರದಿಂದ ಕುರ್ವಾಖುರ್ದ್‌ 
ನಡುಗಡ್ಡಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇತುವೆಯ ದಿನಾಂಕ:-11-08-2019 
ರಂದು 7 ಗರ್ಡರ್‌ ಭೀಮ್‌ಗಳು ನದಿಯ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ 
ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 3: ಗರ್ಡರ್‌ ಭೀಮ್‌ಗಳು | 
ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. | 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿಯನಿಯರ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಈಶಾನ್ಯ) ! 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ'ಕಲಬುರ್ಗಿ ರವರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಸದರಿ! 
ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾದ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌ ರವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ 
| ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 


| ಆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ 
i ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ 

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? (ವಿವರ 
“ವೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 68 ಆರ್‌ಇಹೆಚ್‌ 2020 pS 


ke 
ರ್‌. ನನ್‌ 


ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ. ವಿಧಾನಸಭೆ 


15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 
7ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 329 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ' : ಶ್ರೀರಾಜೀವ್‌ ಪಿ. (ಕುಡಚಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
ರ ಜಾ SN ENS 
(CR ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತ: ರ | 
| 


ಅ) | ಕುಡಜಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ! ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಚೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ | 
; ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ |! ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ | 
| ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ | ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕ್‌ಗಳಡಿ ಅಧಿ | 
ನೀಡುವುದು) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | 
SN SAE ಬ ಖಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. | 
| ಆ) | ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ; ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
| ಮತಕ್ನೇತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, | ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಟೇತ್ರದಲ್ಲಿ 52.19 | 
| ರಸ್ಸೆಗಳು ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದು | ಕಿಮಿೀೀ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ 130.06 ಕಿಮೀ ಜಿಲ್ಲಾ | 
| ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: ಮುಖ್ಯ  ರಸೆಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಖಿಧ | 
| ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ 33.69 ಕಿಮೀ | 
ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 3657 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ 
i ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರೆಸ್ನೆಗಳು 
| | ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
| ಮತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 
TT | ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತದೆ.. 
ಇ) | ಪ್ರಷ್ಟುತ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ 
| ಅನುದಾನದಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಸ್ಸೆಗಳನ್ನು | ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿವ ಕುಡಚಿ 
| ಸೆಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ | 
| ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ಮರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ | ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ' ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
| ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ | ಕಳಗಿಸಂತಿದೆ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; | 
| 
| 
| 
| 
| 


* ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ-ಇ೫ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ-"5054-ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ" ಯಡಿ 111 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಿ.ಮೀ. 31.41 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 

| ಪಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 160000ಲಕ್ಷ | 


ಅಮುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ i 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. | 
| | | 


{ 

[ * ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ-"3054-ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. 
| ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 1 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು | 
: ಮೊತ್ತ ಲೂ4794ಲಕ್ಷ ಅಮುಬಾನದಲ್ಲಿ 0.70 | 
| ಕಮೀ.ರಸೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗದೆ. | 


| 
| 

| * ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ | 
| | ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣಿಯಡಿ ರಸೆಗಳನ್ನು | 
{ 

j 

| 

X 


| ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ! 
ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಜಚಾರಕ್ಕೆ' ಅನುವು ಮಾಡಿ ' 
ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | 


{ 
/ 
| 
xi} 


REC SEC 

I 

5 ಪ್ರಶ್ನೆ 4 

“ಯಾವ ಯಾವ 7 ಷೆಗಳನ್ನು 
ದುರಸಿಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳಲಾಗಿದೆ? 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಸಂ:ಲೋಣಇ/582/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


2020-21ನೇ 
ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ನೇತುದಲ್ಲಿ 


ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ, 
ಯೋಜನೆಗಳ ಲಕೃಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು 
ಅಬಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 
ಪಡಿಸಲಾಗುತಿರುವ ರಸ್ತೆ 
ಅನುಬಂಧ-2 ಮತ್ತು 3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ... 


[ee 


ಉತ್ತರ 


ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುವಾಸಾಗಿ ಪ್ರಸುತ ಸಾಲಿನ 


ಅತಿವೃಷ್ಠಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 500 ಕಿಮೀ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ಮಾರಿ ರಸೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.| 
200.00 ಲಕ್ಷೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 1446 8 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ರೂ. 650.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕೆ ಪ್ರಸಾವನೆ ಸಿನಿಕೃುತವಾಗಿದ್ದು, 
ಸದರಿ ಪುಸಾವನೆಯ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗೆ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತೆ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಿದೆ. . 


ಅನುಬಂಧ-2 


ಟೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇವಾಖೆಯೆಂದ 2019-20 ಮತ್ತು 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ 


ಅತೀವೃಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ 


ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ವಿವರಗಳನ್ನು 


py \ ಖ್‌ 
(ಗೋವಂಶ ತಾರಜೋಳು 
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 


ಲೋಕೊಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ 


್ಯ ಶ್ರೀ. ರಾಜೀವ್‌ ಪಿ. (ಕುಡಚಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಖೆ, 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-329 ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಕ್ರಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 5 - 
ಶ್ರಸ ಕತ, ಕಾಸಗಾಧಿನತೆರು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಹಂತ 
: 
i sar) 3 4 5 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ S054-04-337-0-0- 134 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -— ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
i ಕುಡಚಿ [ಅಲಖನೊರ ಗಾಮದಿಂದ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 150.00 Asphalt work 
ನಿರ್ಮಾಣ under progress 
7 TR ಸಾನ ಹಾಕ್‌ ಚೆಕ್ಕೋಡ ರಗ ಸತುತ ಸನ ಕ್ವ 180.00 CD Work 
ನಿರ್ಮಾಣ Completed 
ET ಕುಡಚಿ [ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚೆಕ್ಕೇರ'ಗ್ರಾಮಡವಕಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 200.00 SDBC to be 
| Done 
4 ಕುಡಚಿ" |ಹರದಗುಂಡ' ಸ್ರಾಮರಂಡ ಮಹಾಶಾಗಪೂರ ಸಷಾಡಯವರಗ ಕಾ TT GSB Work 
under porgress 
5 ಕುಡಚಿ [eT ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಂಕಣವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೌನಿರ್ಮಾಣ 1 100.00 GSB Work 
Under Progress 
6 ಕುಡಚಿ [ಹಿಡಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ್‌ ಕೋಕಟನೊರ ತೋಟದ ಕ್ಸ ಡರ್‌ ಇಟ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ 150.00 
ನಿರ್ಮಾಣ CD Work 
IN _ JUnder Progress 
7 ಕುಡಚಿ |ಇಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಸವನಗರಕ್ರಾಸ್‌ವಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150.00 Work Order to 
be Issued 
J ಮ ES | ಜಿ 
8 ಕುಡಚಿ [ಹಿಡಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದೆ`ದ್ವಿಪಥ'`ಕಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 Work Under 
dl FN & progress 
) ಕುಡಚಿ [ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಖೇಮಲಾಷೊರ ಪರಮಾನಂಡವಾಡ'`ರಸ್ಗನರ್ಮಾಣ 200:00 Work Order to 
[be issued | 
10 ಕುಡಚಿ `ಷೊರಬ'ಗ್ರಾಮರಂಡ ಚೆಕ್ಳೇರಿ `ಗಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಾಣ 170.00 Work Order to 
be issued 
fl ಕುಡಚಿ ಹಾರೂಗೇರಿ ರಾಯಬಾಗ "ರಸ್ತೆಯಿಂದ `ಆಲಖನೊರ `ಗ್ರಾಮುವನಕಗ 100.00 SDBC to be 
ನಿರ್ಮಾಣ 
| Done 
ಒಟ್ಟು 1600.00 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 3054-04-337-1-09-772 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ r 
[ Fi ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ 
12 ಕುಡಚಿ [ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಖೋಡ ಹಡತ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.20 ರಿಂದ 65.00 ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3.90 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. 
| i | 
'ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 3 ಕಡಣಿ ರಾಯನಾಗ ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರೇಲೇ ಸೌಷನ ದಿಂದ ಮಾಗಳಚೊೋಡ 1 47.94 ಕಾ ಮಾಗಿನಡ 
ಹಂದಿಗುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 29.50 ರಿಂದ 31.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
. r 
ಒಟ್ಟು 112.94 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 


ಕ್ರಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
3 (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಹಂತ 
| | | 
1 2 3 4 | 5 
[x 
2019-208 OS NABARD R.l.D.F.-XXIV ROAD WORKS 
14 ue Improvements of Kudachi Gundawad Road 80.00 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, 
ಬಷ್ಟಾ | 
a) 80.00 


2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತೀವೃಷ್ಠಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

15 ಇಾಡಚ [ರಾಯಬಾಗ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 
16.00 ರ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 

7 ಬಟ್ಟು 200.00 
y ಬಾಗ 392.94 


7 200.06 


©, 


ಅನುಬಂಧ-1 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ, ಕೆ.ಆರ್‌.ವೃತ್ತ. ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಹಂತ-4 (14೩-329) 


ಕಸಂ] ಾಮಗಾರಿಹೆಸರು 1 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಷರಾ | 
| ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 
( |ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-420 ಎ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ | iy ರ 
| 1 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೂಗೇರಿ- ರಾಯಬಾಗ-ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ | ರೊ:121730 ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 186 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 12. 58 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. | 
| 8ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
i 'ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-420 ಬ್ರಿ: ಇ ಗಾವಿ" ಜಲ್ಲಿ ಜಸ ನ ರ್‌ 
| ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಣಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌-ಹಾರೂಗೇರಿ A | ನ | 
| 2 | ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಸ 0.00 ರಿಂದ 12.40 | ರೂ:500.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. | 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | | 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 


ಅರಿತನಿಳೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೇಎಕರು 
ಲೋಹಗೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳೆನಾಹು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ. 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ್ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು 
(ORC 
0; ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ! ಅಂದಾಜ್‌ ಮೊತ್ತ ಷರಾ 
| (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | | 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ | 
"ನಿಯಮಿತ ದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ | | 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್‌ ಸೇತುವೆಗಳ | j 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2 ಒಟ್ಟು 8 ಸೇತುವೆಗಳು | | 
ಸೇರಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ|! 3719.00 ic 
ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡಚಿ! ie ಅ 
ಮತಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ | | 
| ಕುಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | [ | 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 


ಜತ್‌-ಜಾಂಬೋಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 98.40 ಕಿ.ಮೀ.ರಸ್ನೆಯನ್ನು ರೂ32235 
| ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. | 
ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ಕುಡಚಿ: ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 22.80 ಕಿ.ಮೀ | 


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ತ್ರೀ. ರಾಜೀವ್‌ ಪಿ. (ಕುಡಚಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-329 ಕೈ ಅನುಬಂಧ-2 


ಕಸಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮೆಗಾಃ ಚ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ'] ಕಾಮಗಾರಿಯ 
| _ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಹಂತ | 
[ 7 pl | g a 3 ಸ 4 3 
1 
ನರನ ಇತವೃ್ಥಿ ಇವಾಗಾರಗತ ಧಾವ್ಯ ಪನ್ನ 
1 ಕುಡಚಿ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ಕಸ ಕರ್ಮಿ'ನಂ 25 ರಂದ್‌2700 ಹಾಗಾ 3700 7 20000 ಪ್ರಸಾವನೆ 
ರಿಂದ 35.00 (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ದುರಸ್ತ ಮಾಡುವುದು. ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
§ i 
| ಒಟ್ಟು 200.00 
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತೀವೈಷ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ) g 
2 ಕುಡಚಿ ರಾಯಬಾಗ ಕೆಂಕಣವಾಡಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 10.00 ರಿಂದ T 200.00 ಗುತ್ತಿಗೆ 
16.00 ರ ಪರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ಆಹ್ನಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
3 ಹಡಚಿ |ಜಂಡರಿಕಾರ್ದಸ್ಥತನರಂದ ಸನ್ಪದ್ರ ಆಮ್ಠಾಧಾಗಗಕ್ಲ್‌ ಮಾ 00 | ಪಾವನೆ 
ರಿಂದ 5.46 ರ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
4 ಕುಡಚಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ನೇಶನದಿಂದ ಮುಗಳಖೋಡ ಹಂದಿಗುಂದೆ ಆಯ್ದು 3 T ಪ್ರಸ್ಥಾವನೆ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 10.00 ರಿಂದ 14.00 ರ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. | 
ಡಡ ಮುಗಳಯೋಡ'ಏಡಕಲ್‌ರಸ್ತಇಮೀ700 ರಂದ 300 ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 700.00 ಪ್ರಸ್ತಾವನ್‌ 
ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ವಷ್ಯ 650.00 


ಅಂಶಿ ಅರ್ಥಿಕ ಸಂಡೆರರು 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು 
ಒಳೆನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 


ಮಸ್ತು 


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ರಾಜೀವ್‌ ಪಿ. (ಕುಡಚಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ತಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ-329 ಕ್ಸ ಕೈ ಅನುಬಂಧ-3 


6 


ಕ್ರಸಂ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾ ಕಾಮಗಾಕ್‌ಹಸರ - ಅರದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ" 
| ಮೊತ್ತ ಹಂತ 
ಎನನ ನಮಿ ಹಿ ಷಿ | Er RN 
j 3 3 ಫ್‌ ಸ 


ಸ 3; ಧಾ ಮ Su 


H 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತ ಇತರೆ ರಸಗಳು ಸವಾರನ 


j ಕುಡಚಿ ಸ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಗವಾಡ್‌ ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಡಾರಿಗ ಕಾಡ್‌ T To Asphalt work 


ನಿರ್ಮಾ under 
| L progress 
2 ಕುಡಚಿ ಹಾರೂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರೊಗೌಕ ಚಿಕ್ಕೋಡೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುಷೆ ಸಹತ ಸ್ತ 180.00 CD Work } 
ನಿರ್ಮಾಣ | Completed 
3 ಕುಡಚಿ ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 'ಚಿಕ್ಕೇರ`ಸ್ರಾಮಾದವಕಗ ಕನರ್ಷಾನ 200.00 ™SDBC to be 
y_ Done | 
ಘಡಚಿ ಹಂದಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಹಾಶಂಗಷಾರಕ ಸಮಯವ ನರಾ 100.00 ——TGsp work 
under 
porgress | 
3 ಕುಡ ಸವನದ್ದ ಪರಂ ವಾನ್‌ ಸೆಯವರಗ ಸನ್‌ 100.00 GSB Work 
Under 
| _._. |Progress 
[5 ಕುಡಚಿ "`` ಹಡಕಲ್‌'ಗ್ರಾಪದ ಕೋಕನನಾರ ತಾನ್‌ ಕಡ್‌ ಇನ್ನಾ) 130.00 TED Work 
ನಿರ್ಮಾಣ Under 
೭೫ Wp _ Progress _ 
7 ನಡ ನಡನಾಳ ಗ್ರಾಮರಂದ ಬಸವನಗರ ಕಗ ಕ್ಸ್‌ ನಡರ್ನನ To Work Order 


to be issued 


0000 Work Under 


ek _ _ progress 
9 ಡದ್ಧಾಪೂರ ಪಾಪರಾಷಾರ ಪರಹಾನಾದವಾನ ಕನಾ Fr 200.00 Work Order 
_ L B 16 to be Issued 
0 ಕುಡಟಿ ಮೊರಬ ಗ್ರಾವುದಂದ ಚಾರ ಸ್ರಾವಡವತಗ ಕ್ಗನರ್ಷಾನ —T0— work Order 
to be issued 
೨; ಣಗ R್ನ ಸ ಆಅಲಖನಾ p ವ rs y 
Il ಕುಡಚಿ ಹಾರ ಗೇರಿ ರಾಯಬಾಗ `ಕಸ್ತೆಯರದ `ಆರಪಸಾಕ ಸ್ರಮಡಷಕೆಗ ರಸ್ತೆ 100.00 SDBC to be 
ನಿರ್ಮಾಣ 
Done 
ಒಟ್ಟು 1600.00 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೂಣ ರಸ್ತ ಆವಷ್ಯದ್ಧ ನಥ ] 
12 ಕುಡಚಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಫ್ಲೋಡಔ ರೇಲ್ವೇ ಸ್ಪೇಷನ ದಿಂದ ಮುಗಳಖೋಡ] 47.94 ಕಲಸ್‌ಮುಗಿದಿಡೆ] 
ಹಂದಿಗುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 29.50 ರಂದ 31.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
J 
ಒಟ್ಟು 47.94 
NABARD R.I.D.F.-XXIV ROAD WORKS | 
3 ಕುಡಚಿ Improvements of Kudachi Gundawad Road f 80.00 ಕೆಲಸ ಮಗಿದಿತೆ. 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


6.00 ರಿಂದ 9.90 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, 


4 | ಕುಡಚಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ` ರಾಯಬಾಗ ಚಿಕಾರ'ಷೊರಬ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ನಂ. 7 30.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ" 


ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡವುದು. 
1 ಪಿ 


15 ಕುಡಚೆ /ರಾಹನಾಗ ತಾಲೂಕಿನೆ ಚಿಕ್ಕೋಡ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನದಿಂದ ಕಟಕಜಾವ ಸವಸುದ್ದಿ 7 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ" 
ಖಣದಾಳ ಮುಗಳಖೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ವಂ. 38.00 ರಿಂದ 39.15 ರ ವರೆಗೆ 


ಕ್ರಸಂ ಮತ್ಟೇತ್ರ""1 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸ ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಮೊತ್ತ ಹಂತ 
] p) 3 —್ಥ 3 
16 ಕುಡಚಿ ರಾಷಾನಾಗ ಮೂಕನ ಸುಬ್ಬಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಪಕಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 20.00 ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ನಂ. 0.00 ರಿಂದ 0.90 ರ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡವುದು. 
17 ಕುಡಚಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಹನಗ ಮಾನ ಹಾರೊಗೇಕಿ ರಾಯಬಾಗ 51.00 ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ನಾಗರಮುನ್ಫೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 ರಿಂದ 12.68 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
| ಒಟ್ಟು 151.00 
80-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತೀವೃಷ್ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
JEN ಕುಡಚಿ 7ರಾಯಜಾಗ ಇರಕಣವಾಡ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. i500 ನoS TY 200.00 ಗುತ್ತಿಗೆ 
16.00 ರ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ಆಹಾನಿಸಲಾಗಿದೆ 
Js 
ಒಟ್ಟು 200.00 


©) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಭಾನ ಸಜೆ 


ವರ್ಗೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 
(ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


[ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು |: | ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್‌ ಪಿ. (ಕುಡಚಿ) 
[ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: | 330 
[ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 21.09.2020 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು ವಸತಿ ಸಚಿವರು 
he ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರೆ 
ಅ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆ  ರಾಯಬಾಗ| 2019 ನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಜಾದ ನರ ಹಾವಾಮನವಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ |; 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ್ನ ಕುಡಚಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಡಚಿ ಮತ ಕ್ಲೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2765 ಮನೆಗಳು ' 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ | ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಗವಾರು ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. ; 
ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; i 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ವಷ: ಕ ದು 4 
ನರು ಬೈಿವರವೇಡಾವುಥು) ಮನೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ "' 
ಒಟ್ಟು ಸಂತ್ರಸ್ಕರು ' ' 
ಭಾಗಶಃ (ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ) 594 
ಭಾಗಶಃ (ದುರಸ್ನಿ) | 
| 
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ | 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳ ಹಾನಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು 
ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾನ ; 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಾಗಿನ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ಮನೆಯ ; 
ವಿವರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. | 
3) | ಪ್ರತಿ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ] ಬೆಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆ ಕುಡಚಿ ಮತ ಇದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರ 


| 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ರೂ.34.10 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು | 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಗಾವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: | 


ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 

} ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮನೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವರ್ಗ ಮಾಡಲಾದ. 

| ಮೊತ್ತ 
. ಸಂಪೂರ್ಣ | ಅಧಿಕೃತ } 8.99 
ಭಾಗಶಃ (ಪುನರ್‌ | FER 

ನಿರ್ಮಾಣ) ಅಧಿಕೃತ i 
ಭಾಗಶಃ (ದುರಸ್ಸಿ) ಅಧಿಕೃತ 0.04 
ಪಪ ಅಧಿಕೃತ 9.21 
ei ಅನಧಿಕೃತ |g 0.07 | 
ಒಟ್ಟು 34.10 


ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 
ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. i 
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ಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

(ಇ | ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾವಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ಕರಿಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿರುವ' ಬಾಕಿ | ಜಿಪಿಎಸ್‌ ಆಧಾರಿತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿವಾರ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವರ್ಗವಾರು | ಅನುದಾನವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ 
ಫಲಾಸುಭವಿವಾರು ವಿವರ | ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ, ಪುಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವನ್ನು 

ನೀಡುವುದು) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
(ಈ) | ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂತ್ರಸರಿಗೆ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ಕ್ಮರಿಗೆ 
p ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ | ಜಿಪಿಎಸ್‌ ಆಧಾರಿತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿವಾರ 
ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ | ಅನುದಾನವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? ' ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಸಂತ್ರಸ್ಮರುಗಳು ಮನೆಗಳನ್ನು 
ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಕಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 266 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2020 


ಸ ರಾಮಿ್ನ 
& ಸೋಮಣ್ಣ) 


ವಸತಿ ಸಚಿವರು. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಸೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 331 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್‌ ಪಿ (ಕುಡಚಿ) 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: 219.2೦೭೦ 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಕಸಂ ಪಕ್ನೆ ಉತ್ತರ |] 
ಅ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜ.ಐ.ಇ.ಸಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಣೆ ಬಂದದೆ 


ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡು 
ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ 
8.8.22೭೦2೭೦ರಂದು ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೃತ 
ಪಟ್ಟರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ "ಪರಹಾರ "ಹಣವಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬ.ಬ.ಎಂಪ `ವತಿಬಂದ್‌`ರೊ.25.ರರ 
ೊಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಪಲಕ್ಷಗಆ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ 


ಐಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮಂತ್ರಿಯವರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 
ಏವರ ನೀಡುವುದು. 


ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 


ಇ 


ಹಂತದಲ್ಪದೆ; ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ 


[ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು? 


ಸಿಆಸುಲ ೭೮6೨ ಆಸೇಇ 2೦೭೦೦ 


(ಅ.ಎಸ್‌. peg 4 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 
7ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 332 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನಿ ಕೆ. ಡಾ॥ (ಮಳವಳ್ಳಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
ಕ್ರ. | | 
| ಅ) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ | ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ 
| ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 2016- ! ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 
17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 567 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ರೂ.500.00ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿ | 
| ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.3589.00 ಕೋಟಿಗಳ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ 
| ಹಾಗೂ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 282| ಮೊತ್ತವು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂ೦ದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 
| ರೂ.2138.69 ಕೋಟಿಗಳು ಒಟ್ಟು | ಸುಮಾರು ರೂ.500.00ಕೋಟಿಗಳ 
ರೂ.572769 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು | ಮರುಪಾಪತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ 
| ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ 


| ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ಖ್ಯ 

ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ 
ರೂ.5727.69 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಸಂ:ಲೋಇ/586/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತಿರುವ | 


(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷರೆ ನೀಡುವುದು) 


ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 
ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 


ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಹ್‌ 
(ಗೋವಿಂದ್ರ,ವರೆ: ಕಾರಜೋಳ) 


ಉಪವಸೆಖ್ಯುಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 
7ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 333 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನಿ ಕೆ. ಡಾ॥| 
(ಮಳವಳ್ಳಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
[ ಳು ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ 
| ಅ) | ಶಿವಮೊಗ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ' ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ | 


ಆ) 
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ಭಾ ವ. 


ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ! ಇತರೆ ಮುಖ್ಯ 
ಠಸ್ತೆಗಳ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿೆಗಳಾದ 5054 ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ , 3054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸೇತುಷಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಯೋಜನೆ, ಫಾರಂ-ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
2019-20 ಮತ್ತು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ 
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆ 
ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌- ಇ ಒಳಗೆ 
ಸೇರಿಸುವ ಷರತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; ಮತು ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 


ಣಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಧಾನ! 


ಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು). 
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದರಿ 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. (ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರವಾರು 


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ 


ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು; ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ; ಎಷ್ಟು 
ತಿರುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಜೀಷ್ಮತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ' 
ವೀಡಲಾಗಿದೆಯೆಣ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜೀಷ್ಠತೆಯನ್ನು 
ಪಾಲಿಸದೆ ನೀಡಲಾದ ಹಣ ಭರವಸೆ. 


ಸಂ:ಲೋಇ/584/ಐಿಎಫ್‌ಐಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


ಮಂಜೂರಾದ |" 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 


ES Wi 


ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ / ಇತರೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಾದ 
5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 3054 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕರ್ನಾಟಿಕ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ 
| ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಿಕ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಾಮ್ಮಿ 
ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2019-20 ಮತ್ತು 
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಹಾಗೂ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ಸೇರಿಸುವ 
ಷರತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಯಾವುದೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಿರುರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಯವಿಸುವುದಿಲ್ಲ 


(ಗೋವಿಂದ ವಂ. ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂತುರು, ಹನಿ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ : 334 
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಪೆಂಕಟ್‌ರಾವ್‌ ನಾಡಗೌಡ (ಸಿಂಧನೂರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21.09.2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವ : ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು 
ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಅ) |ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರರ[ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ 
ಸಮಸ್ಯಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೃಷಿ : 
OE AR: ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು 
ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 
pe pe pe 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ | ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರಾಪಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 
Ataf AS Ca TE, 
ಆ) | ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಕೃಷಿಗೆ ಸುಭದ್ರತೆ ನೀಡುವ | ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಕೃಷಿಗೆ ಸುಭದ್ರತೆ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈತರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ 


ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ 
2.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಶೇ.90ರ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು 2.00 ರಿಂದ 5.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ 
ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಶೇ.45ರ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲಾಖೆಯ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕೃಷಿ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ 
ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 
ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು / 
ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
| ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
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. A ROUCKOROUY FANNON HTL 8)'TVE' CH 
ean UPeop”eRcee HoeRsroe 0 Bor “ನಧಿ ೨೫ ೪z-0ರಂರ 


ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸ ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, 


2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಘಟಕದಡಿ ಬದುಗಳ ಒಳದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ನಾಟಿ 
ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 3600 ಹೆಕ್ಟರ್‌ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 


ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ 
೦ಸ್ಕೆ 


ಸಂಸ್ಥೆಗಳ(೯P೦)ನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೀತಿ 2018 ಅನ್ನು 


pe 


ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ನೀತಿಯನ್ವಯ ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 

ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೈತರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ-ರೈತ 
ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರವು ರೂ. 2.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ, 

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತು 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, 

1. ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ-2, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ-1, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ-2 
ಒಟ್ಟಾರೆ 5 ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಚನೆ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರಿನ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 


ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, 


0Z0Z/ZSH-TAV-THOY ‘Secor 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ.ಲೋಇ:586:ಐಎಫ್‌ಎ:2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ೭ 


1-09-2020 
ಇವರಿಂದ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ವಿಷಯ : ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ। ಅನ್ನದಾನಿ ಕೆ (ಮಳವಳ್ಳಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 332 ಕೈ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


Kk KE kK 


332 ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು 25 ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ಷ ಕ್ರ 


ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


(ಡಾ. ನ €ಮನಾಥ) 


೦ತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 
7ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 332 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನಿ ಕೆ. ಡಾ| (ಮಳವಳ್ಳಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
CS RN ಮ 
| ಅ) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ | ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ 
ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 2016- | ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 
| 17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 567 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ರೂ.500.00ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿ | 
| ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.3589.00 ಕೋಟಿಗಳ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ 
| ಹಾಗೂ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 282| ಮೊತ್ತವು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ | ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 
ರೂ.2138.69 ಕೋಟಿಗಳು ಒಟ್ಟು | ಸುಮಾರು ರೂ.500.00ಕೋಟಿಗಳ 
ರೂ.5727169 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು | ಮರುಪಾಪತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಕ 


ಮೊತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ 
ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ 
ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ 


| ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;  _ ನ 
1 ಸಿಆರ್‌.ಎಫ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ 


ರೂ.5727.69 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಸಂ:ಲೋಇ/586/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


BB 


ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ `` ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 


ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


(ಗೋವಿಂದ್ರ.ಪರೆ. ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪವಖೆವೈಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ಸಬೆ 


15ನೇ ವಿಧಾನಸಚೆ 
7ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 332 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನಿ ಕೆ. ಡಾ।॥ (ಮಳವಳ್ಳಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
pee ಪಿನ EE 
| ಅ) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ | ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ 
ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 2016- | ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 
17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 567 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ರೂ.500.00ಕೋಟಿಗಳ ಅಮುದಾವ ಒದಗಿಸಿ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.3589.00 ಕೋಟಿಗಳ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ 


| ಹಾಗೂ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 282 
| ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
| ರೂ.2138.69 ಕೋಟೆಗಳು ಒಟ್ಟು 
| ರೂ.572769 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು 


ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ 
| ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ 
ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ 
| ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ 
ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ 
ರೂ.5727.69 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
| ಅನುಬಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 
|. | ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು 


ಸಂ:ಲೋಇ/586/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


ಮೊತ್ತವು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ 
ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ! 
ಸುಮಾರು ರೂ.500.00ಕೋಟಿಗಳ 
ಮರುಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 
ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


————— 
le ಗ್‌ ; 
(ಗೋವಿಂದ್ರ.ಎರೆ. ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪವಖೆಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಸ 


pr 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾಸಸಚೆ 


15ನೇ ವಿಧಾನಸಜೆ 
7ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 332 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನಿ ಕೆ. ಡಾ|| (ಮಳವಳ್ಳಿ) 
ಉತ್ತೆರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
| ಘ್ರ. 3 
ic cn OED 
' ಅ) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ | ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ 
ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 2016- |! ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 
17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 567 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ರೂ.500.00ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿ 
| ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.3589.00 ಕೋಟಿಗಳ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ 
| ಹಾಗೂ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 282 | ಮೊತ್ತವು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 
ರೂ.2138.69 ಕೋಟಿಗಳು ಒಟ್ಟು | ಸುಮಾರು ರೂ.500.00ಕೋಟಿಗಳ 
| ರೂ.572769 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮರುಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿರ್ವಹಿಸಲು 
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ 
ಅನುದಾನಖೆಷ್ಟು; ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ 
| ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ 


ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ 
ರೂ.5727.69 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು 


ಈ 


ಸಂ:ಲೋಇ/586/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ! 


ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 
ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚವರಿ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ರ Wy 
ಏ ಖ್‌ 


(ಯೋವಿಂದ್ರ.ಎರೆ: ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪವಖೆಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾವಸಭೆ 


15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 
7ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 332 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನಿ ಕೆ. ಡಾ॥ ಮಳವಳ್ಳಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
ಗ . NA, 
ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ | 
| ಅ | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ | ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ | 
| ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 2016- | ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 
17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 567 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ರೂ.500.00ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿ | 
| ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.3589.00 ಕೋಟಿಗಳ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ 
| ಹಾಗೂ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 282| ಮೊತ್ತವು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 
| ರೂ.2138.69 ಕೋಟಿಗಳು ಒಟ್ಟು | ಸುಮಾರು ರೂ.500.00ಕೋಟಿಗಳ 
| ರೂ.5727.69 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು | ಮರುಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 
| ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಮತ್ತು ಕೇ೦ದ್ರ ಸಾರಿಗೆ 
ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ 
ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತಿರುವ 
| ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ನ 
ಆ) | ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ | ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 
| ರೂ.5727.69 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ | ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು |! ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚವರಿ 
ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ | ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ| ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? | ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

|... | ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) J 


ಸಂ:ಲೋಣಇ/586/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


Se i ES 
p ಗೆ, 


ನ್‌ 


ಫೈಮಂತ್ರಿ ತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
Es ಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


3 


ಕರ್ನಾಟಕ" ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖೆ i: G87 
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ. 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21-09-2೦2೦ 

ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚವರು 


[ET 
ಸಂ. ಪ್ನೆ ಕಂತ್ರಿ 
ಅ] ಸಮಾಜ ಕಲ್ಲಾಣ'"`ಇವಾಖಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 7 ಸಮಾಜ ಕಲ್ದಾಣ ಇಲಾಖಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 
ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಡುಗೆಯವರ್ದು, 
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 
ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ 
ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಬಂದಿ 3] ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗೆ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪಾಕಶಾಲೆ ಶುಚಿತ್ತ ಶೌಚಾಲಯ 
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು "ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲಿಗೆ 
ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 
ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 


23 
3¢ 


ವರ್ಷಗಳಂದ ಸಮಾಜ" ``ರಾನ ನಾ ವ್ಹಾಪಿಯ 


ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ' ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, 
ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತುಂಬಾ 


ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಿಸಿದೆಯೇ; 

[ಕ /ಸದರಹನಡಹ ಪತ್‌ ನವ್‌ ರಾ 
ಕಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುವುದೇ? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಯಾವುಡಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ದಾವ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಪುನರ್‌ ಸೇಮಕದ ಕಮ 
ಉದ್ದವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಕಇ 364 ಪಕವ 2೦೭೦ 


' ಪರಿ. ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ |338 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ.ಆರ್‌(ಹನೂರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 21/09/2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು 
ಕ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಸಲ. L - | X 
ಅ) | ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ | ಬಂದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. | 
ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಭಾವವಿದ್ದು ಈ: ಭಾಗದ 
ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು | 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ, | 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
! ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ 
[ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

; ಯೂರಿಯಾ(ಗೊಬ್ಬರ) 

| ಪೂರೈಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದು 
| ಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 
| (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಬಂದಿದೆಯೇ; ಭನ 
ಆ) | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ವಯ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಸರಬರಾಜಿಗೆ 


ವಹಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳು: | 
> ಪ್ರತಿ ಹಂಗಾಮಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು |" 


ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನೀಡುವ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ । 
ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ | 
ಮಾಹೆವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ವಿವಿಧ 
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ | 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ | 
ನೇರವಾಗಿ ಮಹಾಮಂಡಳ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗು ಚಿಲ್ಲರೆ 
ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಕಾಪು ದಾಸ್ತಾನು ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ, 


ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಗಂ 
ಮೆ.ಟಿನ್‌ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ 


ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


) 


¥ 


¥ 


¥ 


¥ 


ರಸಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಡನೆ ಪ್ರತಿ 
ವಾರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 
ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಜಿಸಿದ ನ೦ತರ . ರಸಗೊಬ್ಬರದ ರೇಕುಗಳು 
ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ 
ಸರಬರಾಜಾಗಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿದೆ. 

ರಸಗೊಬ್ಬರವು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1955ರಡಿ 
ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು/'' ಜಿಲ್ಲಾ 
ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸರಬರಾಜು, ದಾಸ್ತಾನು, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು 
ಮಾರಾಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಜ೦ಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ 
ಕೋವಿಡ್‌ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು 
ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸದೆ : ಮುಂದುವರೆಸಲು .ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರದ 
ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ 
ಮಾರಾಟ/ವಿತರಕರಿಗೆ ನೀಡಿ ಕಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ' 
ಪರಿಕರಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ" ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯದ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ 
ಎಂದು ಚೀಟಿ ನೀಡಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ. 
ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ, ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ | 
ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಾಹನಗಳ ಒಡಾಟಕೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ 
ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್‌ ಪಾಸ್‌ನ್ನು 


"ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಡಿಕೆ 11,700 ಮೆ.ಟನ್‌ 
ಗಳಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 16.09.2020ರ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 12,358 
ಮೆ.ಟನ್‌ ಸರಬರಾಜಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: AGRI-ACT/156/ 2020 


ಫೈಷಿ ಸಚಿವರು 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕಃ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 


339 
ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಆರ್‌. (ಹನೂರು) 
21-09-2020 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 
(ತಮ 1] ಪಕ್ನೆಗ ತ್ತಕಗಳ ರ § 
ಸಂಖ್ಯೆ | 
೪) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜತ "ಹನೂಕು - § 
| ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
; ಬರುವ ಬಂಡಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ತೆಳ್ಸನೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ರಸೆ ಸ್ನೆಯು L 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹೌದ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 
ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ 
ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 


ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಆ) ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ" ಈ ಕ್ಪಯನ್ನ `ತಠಷ್ಯದ್ಧ 
ಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ 
ಕೆಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


| 


ಚಾಮರಾಜನೆಗರ`ಜಿಲ್ಲ್‌ ಹನೂರು ನಿಧಾನ ಸಹ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಂಡಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆಳ್ಳನೂರು ಗಾಮ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ (ಮತ್ತಿಪುರ ಸ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಂಡಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ 
ಕಿ.ಮೀ 1650 ರಿಂದ 2220 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ರೂ.6.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಆರ್‌. ಎಫ್‌. 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಾಬ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ.ಸಿ.ಅರ್‌.ಎಫ್‌/16-17/1960, ದಿನಾಂಕ: 
02.11.2016ರ8 ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ಟೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡ 
18.85 ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು 
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದ pe ಹಾಗೂ 
ಈ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಊರ್ಜಿತಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ 
ಟೆಂಡರನ್ನು ತಿರಸ್ತ ೃರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

2016- 173 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 567 ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಊರ್ಜಿತ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಊರ್ಜಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು 24 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ 36 
ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಔ!dte ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಸ್ತೆ 
ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ದಿನಾ೦ಕ:04.12.2019 ರಂದು 
ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 


ಲೋಣಇ 170 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್‌ 2020(ಇ) 


(ಗೋವಿಂದ. ಹೊಳು 
ಉಪ ಮ್‌ಖ್ಯಮಂತಿಯವರು, 
ಲೋಕೋಪಯೆನೇಗಿ ಮತ್ತು 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


ತತ್‌ 


ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ | 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 
7ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 343 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌ ಗೌಡ (ನಾಗಮಂಗಲ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಕ 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಷಯೋಗಿ ಸಚಿವರು) 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ | 


ES NN RN SE S| 
| 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


| ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ಲೆಕ್ಕ 
| ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ 
| ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರವಾರು / 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
| ನೀಡುವುದು) 


2000-»ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ 


ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು; 


ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಸಿಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು 


ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. 


| (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರವ ನೀಡುವುದು) 


ಲೋಇ/572/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಚೇರಿ) 


ಅನುದಾನವನ್ನು | 


ಪ್ರತಿ ಸೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ಗೆ ಮತ್ತು 


ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು? | 


{ 
| 
| 


| 
j 


2020-21ನೇ 


| | ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 
1 ಡಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಹ PR 


ಸಾಲಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ' 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-04-337-1-09-172 | 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ದಿ ನಿಧಿ | 
(ಸಿಎ೦ಜಿಆರ್‌ಎವೈ) ಇದರಡಿ ರೂ.32342,00 ಲಕ್ಷ | 


ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ | 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 
ಸಿಎ೦ಜಿಆರ್‌ಎವೈ ಇದರಡಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೂರ್ಣ | 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂ೦ಡು ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ 


ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು 
ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, | 
2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಿಎ೦ಜಿಆರ್‌ಎವೈ | 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ 2019- | 
20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ | 
ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ | 
ರಸ್ನೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ | 
ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಿಯಾ | 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ | 
ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ | 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾ | 
ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ | 


(ಗೋವಿಂದೆ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬ 344 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಬ ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶಂಕರ್‌ ಡಿಸಿ. (ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ) 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ :: 21.09.2020 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
[ಕಸಂ ಪ್ನೆ | ಷೆ ಉತ್ತರ ರ 
ಅ) ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಹೌದು | 


ಕ್ಷೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಳ್ಳಾವಿ 
ಹೋಬಳಿಯ ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ 
ನಂ.41ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಗರ್‌ 


ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು 
ನೀಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ 


| 
| 
| 
j 
| 
| 
_ 


ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಹೌದುಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಮಕೂರು 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿ:05.07.2019 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.) 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತುಮಕೂರು 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ, ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ವರದಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು; 
(ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು) 

| ಇ) ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಗರ್‌ ಹುಕುಂ 
ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ 
ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು; (ಅವರುಗಳ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಆ) 


ಮಂಜೂರಿ `'ನೆಂಕರ'`ಸಾಗುವಳ ಚೇಟಿಯನ್ನು ' ವಿತರಿಸುವ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿವರ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. | 


)  ಶೀ.ಬಿ.ಸುರೇಶ್‌ ಗೌಡ, (ಅಂದಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು) | 
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು. ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ 
2) ಶ್ರೀ.ಪ್ರೀತಿ ಗೆಹ್ಲೋಟ್‌, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ (ಪ್ರೋಬೆಷನರಿ | 
ಐ.ಎ.ಎಸ್‌. ಅಧಿಕಾರಿ) 

3) ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಆರ್‌.ನಾಗರಾಜು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌. 
4) ಶ್ರೀ.ರವೀಶ್‌, ಶಿರಸ್ನೇದಾರ್‌. | 
5) ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಿರಸ್ನೇದಾರ್‌. 
6) ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಎಂ.ಗುರುದೇವಪ್ಪ, ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕ 

(ಪ್ರದ.ರಾ.ನಿ) 
7) ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ. ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು. 
8) ಶೀ.ರಂಗಮುತ್ತಯ್ಯ, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ. 


| 
9) ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ.ಎಸ್‌.ಬಿ. ದ್ವಿದ.ಸ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ | 
| ಪಮಕೂರು 


ತಷಮಪಾಕು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ; 
ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ | ಪ್ರಕರಣ  ಸಂ.ಎಲ್‌ಎನ್‌ಡಿ ಸಿಆರ್‌. 73೧0೪9 | 
ಸ್ಹಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ | ದ್ರಿಪಾಂಕ:29.01.2020ರಂತೆ 44 ಜನ ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಪೈಕಿ | 
ಕ್ರಮಗಳೇ ನು; (ವಿವರ ನಿವು ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ: | 
ಗವೀರಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಕಾಳೇಗೌಡ ರವರಿಗೆ 2-30ಎ/ಗುಂಟೆ 
2)ರಾಜಶೇಖ ರಯ್ಯ ಬಿನ್‌.ಅಡವೀಶಯ್ಯ ರವರಿಗೆ 3-30 | 
ಎ/ಗುಂಟೆ 
3)ಯಶೋದಮ್ಮ ಕೋಂ ರುದ್ರಯ್ಯ ರವರಿಗೆ 1-30 ಎಗು | 
4)ದೇವರಾಜು ಬಿ.ಎಸ್‌. ಬಿನ್‌. ಸಿದ್ದೆಲಿಂಗಯ್ಯ 2-35 ಎ/ಗು | 
ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ವಿಶೇಷ | 
ಭೂಸ್ತಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನು de 
ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಗೆ ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದರಿ 
ಜಮೀನು ಕಐಎಡಿಬಿ ವಶದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎ 
ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. : 


} 
| 
ರ 


—dt— 


ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಇವರ 'ದ:05.07.2019ರ 
ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಯಾಗಿರುವ 
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 90 ಎಡಿಇ 
2019ರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನಾ | 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆವಿಗೂ 
ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣಳೇನು; 


ಊ) 


ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಇವೆರು 
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರ 
ನೆತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ 
ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ 
ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟ 
ತಯಾರಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತುಮಕೂರು | 
ಇವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ 
ಕ್ಯೆ ಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು (ವಿವರ ನತು. 


ಲಾ 
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ಗ 
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\ 


ಈ 


ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ವ 

ಬುನಿವಿಭಾನಸೌಧೆ. ತುಖಿಕೂರು- 372 ಷನ ಸ 4816- 

ಮೂರಬಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ (ಟಾ. kur@gmaihcons. 

ನ ನಿರಿನ ತನನ್‌ ರನ್‌ KN 
I ನರನSಗI0N9-20 


ಸಲ, ಸಿಬು 
Hf) 


ರ್ಕಾರದ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 


ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟದ, 
ಡಾ ಜಕರ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, 
ಜಿಂಗಳೂರು. 
ಮಾಸ್ಯರೇ, | | 
ವಷಯ: ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 


ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ 

ತುಮಕೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಾಗರಾಜು ಇವರ 

ಮೇಲೆ ನಿಸ್ತುಕ್ರಮಕ್ಕಿಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಮಾನ್ಯ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 

ಶಾಸಕರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 31.05.2019. 

೫D ಈ ಕಟ್ಛೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಎಲ್‌ಎನ್‌ಡಿ/ಟಿಎಂಕೆ/ಸಿಆರ್‌/11/2019-20, ದಿನಾಂಕ 
31.05.2019 ರಂತೆ ತನಿಖಾ ತಂಥ್ಛವು ಷರದಿ ವೀಡಿರುವಂತೆ. 

3) ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, 
ತುಪುಕೊರು ಇವರ ಪತ್ರ ನಂ.ಎಲ್‌ಎನ್‌ಡಿ/ಸಿಆ0/13/ 19-20, 
ದಿನಾಂಕ 20.06.2019, 


ಹಹಹ 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ. ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಹೋಬಳಿ, 
ಸೊರೆಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 4! ರಲ್ಲಿ 44 ರೈತರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಬೇಟಿ 
ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅಪಾದಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್‌.ಬೆಂಕಟೇಶ್‌ ರವರು 
ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹಾಗೂ -ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಮಾನ್ಯ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕಿ ಪಾರದೆ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗುವ? ಚೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು 
ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 31.05.2019 ರಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರಂಸೆ ೫ 
ಕಛೇರಿಯಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸದರಿ ತಂಡವು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಉಲ್ಲೇಖ(3)ರಂತೆ ರಚಿಸಿರುವ ತಂಡದ ವಿವರಣೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತದೆ : 


ಫನ್ನಿ 

ಮೌನ್ಮ' 'ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಆಡೇಶದಂತೆ ದಿ3೪05/2019 ರಂದು ಕಾನೂನು 
pen Vl ok pes ಇ ವ 4 CET ನ 
ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಪುದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 


ತೆಳೆಕಂಡೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯೆಲಾಗಿರುತದೆ. 


“Nn SE 


npr 
UL 


ಆಂತ 7-20. 


\?2 


Cann. Aker CamEnnmnaes 


ನಿ 3 p F § ತೆಡತ 
3 ಸೋನೇಳಿಂಟಿ ಗಾಷಮಡ ಸರ್ಮ ಫಂ: ರೆ ಮಂಜೂರಾಂ ತಲಿ 
ಓವ: 
£೫ <. ಸ p ಇದನರಾತಿ 
ಸಂಬ್ಯೇಎಲ್‌.ಎಸ ್‌ ಡಿ.ಆರ್‌.ಯು.ಸಿ (ಏ.ಎಲ್‌ ಬ)84/99-200ರಿ ರ ಮೂಲ ಮೆಂಜೂರಂ 
ಕಡತ 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಲಭ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತುಮಕೂರು 


ತಾಪಿ 

3 pa ಬ 
ತೋಟಳಿ. ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ ರ 2೦18-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಹಣಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 
ವನಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಾಲಂ 3 ರಲ್ಲಿ 509-22 ಎಕರೆ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತ ಣವಿಮ್ದ ಸದರಿ ವಿಸೀರ್ಣವು (ಬ) 


ಷಲಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರಾಬು 28 ಎಕರೆ 34 ಗುಂಟೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ 


ಚಾಳಿತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಬಗರ್‌ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎವಿಧ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದ 
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಎಲ್‌.ಎನ್‌.ಡಿ.ಆರ್‌.ಯು.ಸಿ (ಬಿ.ಎಲ್‌ ಐ)84ನ9-290ರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕಲೇರಿ ಕಡತದಂತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಆರ್‌.ಡಿ.6)/ಎಲ್‌.ಜಿ.ಬಿ9! ದಿಇಂ/4ಗ99) ರ 


b 


ಜಸೆಯಂತೆ ನಮೂನೆ 53 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಗರ್‌ ಹುನಿಂ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು 
ಒಟ್ಟು 56 ಜನರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಕಡಕ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 
275 ಎಕರೆ 23 ಗುಂಟೆ. ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಡತದಲ್ಲಿ 54 ಜನರ 
ಪೈಕಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ರಿಂದ 54 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ಜನರು ಯಾರೂ ಸಹ ಅಕ್ತಮ ಸಾಗುವಳಿ 
ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಗರ್‌ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀತರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ 
ಬಿ:17/02/2018 ರಂದು ನಡೆದ ಸಚೆಯಲ್ಲಿ ವಜಾಗೂಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ( ಹಾಗೂ ಸರೆ ನಂ3: ರಿಂದ 
ಕ್ರಸಂ.2 ರ ಕಾದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದಾಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ೦3ರ ರ ಕ್ರಸಂ 3 ರ ಮುಟ್ಟಲಿಂಗಂಚಾರ್‌ ಬಿಸ್‌ 
ಮುದ್ದಾಜಾರ್‌ ರಷರುಗಳು ಅನುಧವದ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ವೆ ಸಂ.4್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು 
ಬಗರ್‌ ಹುಕುಂ ಸಕ್ರಮಿಕರಣ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ 
ಸಂಬಂಧ 4 ಜನರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸೆದರಿ 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಒಟ್ಟು 44 ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬಗರ್‌ ಹುಕುಂ ಸಕ್ರಮಿಕರೇಣ 
ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಕುರಿತು 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮುನೆ 46ನ್ನು ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿ ಕ್ರ ಸಂ31, 36 ಮತು 35 ರ ಮಂಜೂರಿದಾರದ 
ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಬನ್ನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮನ್ಸಾ ಮಾಡಿ ಒಟು 4೬ 
ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಮಮಂಜುರಾತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಿಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಂಜೂರಿದಾರರಿಗ 
ಮಂಜೂರಾಕಿಗೆ ಬಗರ್‌ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಮತು ಎರಡನೇ ಸಮಿತಿಯ 
ಒರಿಕರಣಗೊಳಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವಂತೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾತ ಅ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ಲಾವಿತ ಜಮೀನು ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿಬಿಗೆ ಭೂ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತದ ಸಂಖ್ಯಆರ್‌.ಡಿ35/ಎಲ್‌.ಜಿ.ಟಿ/2014 ದಿಪ72/288 ರಂತೆ. 


ನ ಎಂಬ ಪೆಡತಿನೊಂದಿಗೆ ಪ 4 

ಮಾತಿ ಎ೦ಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕಿಮತು ಹಣ ಪಾಪ 
೬ fy 4 

ಸಿನ್‌ ನೀಡವಾಗಿರುತ ್ಕ 2 pS 2 Ns 

ಸೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಟಿಸು ನೀಡಿರುವಂತೆ ನಿಗದಿತ ಕಿಮತು ಜಾ 


TE: 


Cronned by Cam icanna 


ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಾಗುವ: 


[1 


ಖಿ 


ಗ 
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 44 ಜನ 


ಬಗ್ಗೆ ಲಭ 

§ K 7 ಹಿ 3 ಜಗನೀಬಲಿ, 

3 ಆಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬಸಾಂಕದೊಳಿಗೆ ಅರ್ಜ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಹೋಬ 
ನೆ RK 4 ಜವಿತ ಪ ೫ ಬಿಗೆ 

ಸಮೂನ 53 ರ ಸಕ್ಕೈತಿ ವಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಂಜೂ ದಾರಿ 


&17/02/2018 ಸ ಬಗರ್‌ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 3 
ರ್ಚಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಿ ಬನ್ನೆ ತಕರಾರು ವಿನಾರರೂ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ 
;ಮೂನೆ ೭ನೆನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿ ಆಕೇಪಣೆಗಳ ಬನ್ಷೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಡತದ ಕಂಡಿಕ (8) ರಿಂದ 
ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ವಿಷಯ ನಿರ್ಮಾಹಕರಾಗಲಿ ಶಿರಸ್ನೇದಾರರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಕೆಡತ 

ಯಾವಾಗ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಷೆಂತರ ಕಂಡಿಕೆ (0) ರಲ್ಲಿ 

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ರವರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ರವರು ಮಂಜೂರಾಶಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ 

ಒಗ್ಗೆ ತೆಮ್ಮ ಷರಾ ನಮೂದುಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ 
ಅದಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ ॥ ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸ್ವ? £ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿಮಾಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ನಡವಳಿ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ನೆಡವಳಿಯಲ್ಲಿ 
ವಷಯ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಈ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಬಾ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು 
ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ರವರು ನೀಡಿರುವುದು 


ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 


[2 


pS 
Ww 


Ki 


ಮಂಜೂರಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಪೆರೀಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ 64 
ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ದಿ:23/2/2019 ರಂದು ಕ.ಎ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಇಂದ ಚೂ ಸ್ಪಾಧೀನಪಾದ ಬಗ್ಗೆ 
ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಷರತ್ತು ಏಧಿಸಿ ಸಾಗುವಳಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೋಕಸಭಾ 
ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿ0/03/2019 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 
ದಿ:23/02/2019 ರಂದು ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸಿದ್ದು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ 
ಮುನ್ನ ಸಾಗುವಳಿ ಜೀಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ವಿಠತರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯ 
ಲೋಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೆಡತ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ರವರು 
ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಿಕರಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಷರಾವನ್ನು ಸಮೂದಿಸದೆ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ 
ತಕರಾರು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸ್ಟೀರಿಕರಿಸಲು ಬಗರ್‌ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ತಮೀಕೆರಣ 
ಮಿತಿ ಸಬೆ ಕರೆದು (ೀರ್ಮಾನಸಿ) ಚರ್ಚಿಸಿ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಣೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದರೆ 
ಸ್ಥೀರಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪಃ ದು ಕರ್ಕಷ್ಠಲೋಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಲಾಲ್‌ ರರ 
ಕರ್ತವ್ನ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗ ದತ pe Wd ಲ್ಲಾ ಮ 

೧ ಇಗಿ ತನಿಖಾ ತಂಡಪ್ರ ಅಬಿಪಾ 
ಪಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭು 


p 


ಮ್ನ 
Sronned hy Pom irnnne 


ಕೂರು ಗಾಮಾಂತರ 


[2 


ಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ 
EEN ಮಜ 
7 ಸಾನನಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೊ ಸಮನ ಸಮಾಂತರ ಮತಕ್ಷತದಲ್ಲ 
| ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಸಹಾ ಅಂದರೆ ಶಿರಾ ತಾಲುಕಿನ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಹೋಬಳಿ. ತೆರೊರು ಗ್ರಾಮದ 
|! ಡೊಡ್ಡೀರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ನವರಿಗೆ 2 ಎತರ 29 ಗುಂಟೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣ ಬನ್‌ 
| ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ರವರಿಗೆ : ಎಕರೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಈ ಇಬ್ಬರು, 
} 
\ 


ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಈ; 
| ಹಿಂದೆ 1978-73ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಗರ್‌ ಹುಕುಂ ಸೆಮಿಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾ ದೊಡ್ಡೀರಪ್ತ: 
ಕ್‌ ಹುಚ್ಚಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸೋರೆಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.೩ ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಹಾಗು 
ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಫಂ.೬। ರಲ್ಲಿ 2 ಎ 68 | 
ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
eB ಸಮೂನೆ 53 ರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 
: ಮುಖಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಈ ಸಾಂಪನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು 
| ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈತ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತ ಎಂದು 
| ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಈತನಿಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ 4 ಎಕರೆ \ 
| ಇರುವದನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ವತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡನೆ | 
ಅಪರಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ ಕ ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ | 
| ಅಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸೆಹಾ ಅಂತಹ ರೈತರುಗಳಿಗೂ ಸಹಾ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು | 
| ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ \ 


od ಪ್ರ ಸ್ಥಯ್ಧರಿ ತಿಯೆಲ್ಲಿ 2-29 ಗುಂಟ ಎನುಚಾ' 
| ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಅಹವಾಲು ತ:ಖ್ವೆಯಂತೆ ತರೂರು ಸನಂ. 164 ರೆಲ್ಲಿ 0- | 
28 ಗುಂಟೆ, 2735 ರಲ್ಲಿ 1-21 ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟು 2-09 ಗುಂಟಿ ಇದ್ದು ಇದೀಗ; 


| ಮಂಜೂರಿಯಾಗಿರುವುದು 2-29 ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 4-28 ಗುಂಟಿ ಜಮೀನು. 
! ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವಿಸ್ತರ್ಣದಷ್ಟೇ ಜಮೀನಿರುತ್ತದೆ. ಕಡತದಲ್ಲಿ 
| ದೊಡ್ಲೀರಪ್ಪ ರವರು ದಿನಾಂಕ 31-03-2817 ರಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಬಾಗ : 
| ಪ್ರದಂತ ತರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 1648 0-28 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ 
ವಿದ್ಯತ್‌ ಲೈನ್‌ ಹ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿ ವಿಭಾಗ 


| 
Fl 
; 
l 


| ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದ. ಆದರೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದಿ 
| ರವರಿಗ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ 4 ಎಕರೆ 22 ಗುಂಟೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ೮ 
(20 ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 2) ಗುಂಟೆ ಮಿನು 
| ಇತುವುದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಮಾಣ 


| ನೀಡಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಹವಾಲು ತಃಪ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದೂರಿನಲ್ಲಿ 
NE ELEONORA 


ronnen hye amir 


ತ್ಸು ರವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸ ಸದರಿರವ 
ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲು ತೇಖ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ತರೂರು ಗ್ರಾಷಪುದ ಸರೆ ನಂ.213 ರಲ್ಲಿ 0.೬ ಗುಂಟಿ ಸ 
ಸಂ26/ ರಲ್ಲಿ 022 ಗುಂಟೆ, ಸೆ ನಂ.213/ ರಲ್ಲಿ 0.04 ಗುಂಟೆ, ಸ ಸಂ2:85 ರಲ್ಲಿ 
006 ಗುಂಟೆ ಸ ನಂ.270 ರಲ್ಲಿ | ಎಕರೆ 19 ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟು 2 ಎಕರೆ ॥ ಗುಂಟೆ 
ಇರುವುದಾಗಿ ಶಿಳಿಸಿರುತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಹ 2 ಎಕರೆ 4: 
ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು 2 ಎಕರೆ ೫, 
ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು | ಎಕರೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 3 ಎಕೆರೆ 1 
ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಸದರಿ ರವರಿಗೆ 1978-79ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಗರ್‌ ಹುಂ; 
' ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ನಂ.4: ರಲ್ಲಿ 2 ಜಮೀನು ' 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ; 
ಕೈಬರಹದ ಪಹಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 1979-80ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೈಬರಹದ ಪಹಣಿ! 
"ಕಾಲಂ 12(2) ರಲ್ಲಿ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಹುಚ್ಛಣ್ಣ 2 ಎಕರೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಇದ್ದು! 
: ಇದರಂತೆ ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ವಿಷಯ. 
. ನಿರ್ಪ್ಷಾಹಕರವರು ಕ ಸಾಲಿನ ಮಂಜೂರಿ ಕಡತ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೌಖಕವಾಗಿ | 
ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. | 
7 ಸನ್‌ ವಡ ಇ 7 SS ಸಂ ಸಾನ್‌ ನಡ್ಡಾ 
ಇವರ ies Wp ಹೆಸರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬಲ್‌ 41 ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ; 
:ಈತೆ ವೀರಣ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.35 ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದರೂ ; 
'ಸಹಾ ಮತ್ತೆ 2 ಎಕರ 30 ಗುಂಟೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ; 
"ವೀರಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಕಾಳೀ ರಿ; 
| ಹುಂಜೂರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಹವಾಲು ತಪ್ರೆಯಂತೆ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ಸಂ.35 ರಲ್ಲಿ 1 
"ಎಕರೆ 22 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ 
' ಹೆಂಡತಿ ರತ್ನಮ್ಮರವರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.41 ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ರತ್ನಮ್ಮ ರವರಿಗೆ ' 
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಹಣಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸತ ಮಾಹಿತಿ 
ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುದಾರರಲ್ಲಿ ಎನಾದರೂ ಬಾಖಲೆ ಲಭ್ಯವಿದಲ್ಲಿ ನೀ 
ಪರಿ ಪರಿಹೀಲಿಸಬಹು ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಿದಾರ ವೀರಣ್ಣ ರವರು ತಮ್ಮ ಅಹಮಾಲು 
, ತೇಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.35 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 22 ಉಂಟೆ ಜಮೀನಿರುತ್ತಡೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು 


"ಆದರ 5- !6ವೇ ಸಾಲಿನ ಗಣಕೀಕೃತ 


: ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಜಮೀನಿಗಿಂತ 
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30 fie ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಹವಾಲು ತಃಪ್ರೆಯಂತೆ ಇವರು ; 
ಪಸಾವಿಕೆ ಜಮೀನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಜಮೀನು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಕ್‌ | 


' ಆದರೆ ಡೂರು ಅರ್ಜಿಯಂತೆ ಇವರ ತಂದೆ ಅಡವೀಠಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಸ ನಂ.41/5 ರ್ರಿ 


| ಎಕರೆ. ಸ ಸಂ.4೬7 ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಮತ್ತು 41/55 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷಕುಮಾರ್‌ ರಪರಿಗ ಸ 
| ಎಕರ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲೆಗಳಮ್ನು ' 
| ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸ ನಂಬರ ರಲ್ಲಿ ಅಡವೀಶಯ್ಯ ಬನ್‌ ಸೋಮಲ್ಯು 4 ಎಕರೆ ಸ. 
| ಫಂ.4೧7 ರಲ್ಲಿ ಅಡವೀಶಯ್ಯ ಬಿನ ಸೋಮಯ್ಯ 3 ಎಕರೆ. ಸ ನಂ.415 ರಲ್ಲಿ" 

ಒಟ್ಟರೆ 8 


|] 
| 3ವಹಿಮಾರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಅಡವೀಶಯ್ಯ ; ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟಃ 


i \ 
I ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟಿ ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು. ; 


! ಆಹಾಗ್ಯೂ ಸಹ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಅಡವೀಶಂಯ್ಯ ರವರಿಗೆ 3 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟಿ! 
ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಮೀನು , 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 

2 ೦ ರುದ್ರಯ್ಯ ಇವರಿ 1 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ 
ಇವರ ಗಂಡನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೋರೆಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.85 ರಲ್ಲಿ 
| pot ಹಾಗೂ 9೪2ಬಿ ರಲ್ಲಿ 3 ಗುಂಟೆ, ಸ ನಂ.419 ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ 
|ುರುಡಗುಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಷೆ ನಂ.1 ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ' 
| ಹೊಂದಿರುವ ಇವರಿಗೂ ಸಹಾ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಎಕರೆ 
ಹಾಗೂ | 


ipa ಜಮೀನು "ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು. ಇದರ ಅಹವಾಲು ತೂಪ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮ ನಂ.65 ರಲ್ಲಿ 
1 ಗುಂಟೆ, ಸರೆ ನಂ94ಗ4 ರಲ್ಲಿ 029 ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟು 2 ಎಕರೆ 02 ಗುಂಟೆ 


ನು ಇದಕ್ಕೆ 3ಜನ ಹಿಸ್ಪಾದಾರರಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ 0.೬4 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು, 


| ಬರಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಮೀನು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತೆಮ್ಮ ಅಹವಾಲು 
| ತೂಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿದ್ದು, ಇವರ ಗಂಡ ರುಡ್ರಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೆ 

|ಬಕ್ಣೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಹಣಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ65 ರಲ್ಲಿ! ಎಕರೆ 1 
ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ೨1/2ಬಿ ರಲ್ಲಿ 038 ಗುಂಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂ94/೧ ರಲ್ಲಿ 029 ಸುಂಟ್ಲಿ, ಸವೆ 
[ನಂ.9 ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಪುರುಡಗುಂಟಿ ಸರ್ವೆ ನಂ16 ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಇಲು 
sk ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಆದಾಗ್ಕೂ ಇವರ ಹೆಂಡ 
ಯಶೋದಮ್ಮ ಕೋಂ ರುದ್ರಯ್ಯ ರವರಿಗ ಹಾಲಿ |! ಎಕಕೆ 3) ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮಂಬಗರ. 
ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಹ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಬಾ 
' ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೆ ಮನಿಜೂರು 
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ಫ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 


"ತಾಲೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ RS ಯೇ ಇವರ ತಾಯಿ 
| ಫನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಜೀಟ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿಯವರಿಗೆ. 
ಪಿತಾರ್ಜಿತ ಆಸಿ ಇರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಔೌಟುಂಬಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ' 

ಲ್‌ ಘೇ! ~ pr py 
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನಾದ ದಿನೇಶ್‌ ಎಂ ಬವವರು ಸೋರೆನುಂಚಿ ಗ್ರಾಮ 
' ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್‌ ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಇವರ 
' ತುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಾ ಸರ್ಕಾರದ } 
| ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಕಾನೂನಿಸ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರ 


ಸಜೆ 
Ri. 


8 
y 
Fy 


: ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ 

7ನ ಹಾಡ್ಕಗವ್ಮ ಇನ ವನರಾತಯ್ಯ "ಈರ ] 
ಎತರ 30 ಗುಂಟೆ ಮಂಜೂರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾ ತಃಖ್ತೆಯಂತೆ ಸದರಿರವರಿಗೆ, 
! ಮಠ್ತೇನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.20/2 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿದ್ದು. ಬೇರೆ: 
ಎಲ್ಲೂ ಜಮೀನಿರುಪುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಳಿಸಿದ್ದು, ತೆಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆ 


{6000/- ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೆಡತ ಮಂಜೂರಾತಿ 


pe 
'1,20.000/- ರೊ ಆದಾಯ ಇರುವುದಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಗರ್‌ ಹುಕುಂ 
ಬಗ್ಗೆ ಆಡಾಯವು ವಿಗಧಿತವಾಗಿ 


| 
[ಸಕ್ರಮೀಕರಣದಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಆದಾಯದ ಬಗ? 
ಇರಬೇಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು, : 
/ಅಲ್ಲದ ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಪತಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ' 
ed ಮರಣದಿಂದ ಮಂಜೂರಿದಾರರು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಜೆಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಹಾಗೂ | 
;ಇಷರ ಮಗ ರವೀಶ್‌ ರವರು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ; 
| ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ" ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಇವರ ಇನ್ನೂಬ್ಬ ಮಗ. 
| ದಿಸೇಕ್‌ ಎಂಬುವವರು ಸೋರಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್‌ ಕಲೆಕ್ಸರ ಆಗಿ, 
ಕರ್ತವ್ಯ ನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಆದಾಯಿತ ಬನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮೂನೆ 
!53 ರ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪಡೆದು 
' ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಪಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದ 
/ ವೆರಾಜು ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರಿಗ 2 < 
id ಈತ ಅದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾ ERE ಹಾಗೂ ಈತಮ 


ದಾಯ 


Sranned by C2amiranne 


AS Fel ಮೇ 
ನಂ 4c! ರ ವ 
§ K > A pe ನ್‌ 
' ಜಮಿಣಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅರರೆ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾನ ಪತ್ರದ 


೧25/0128; ರಂದು ದೇವರಾಜು ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಮಿ ಇವೆರು ಮತ್ತು ಇವರೆ ತಂದೆ 
| ತಾಯಿಯಿಂದ ನಳಿನಾ ಕೋಂ ದೇವರಾಜು ರವರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹುಂಕುಮಕ್ಕಾಗಿ ದಾನ 
ನೀಡಿದ್ದು ಇದರಂತೆ 4125 ರಲ್ಲಿ | ಎಕರೆ ! 19.08 ಗುಂಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.143 ರಲ್ಲಿ ೮8 
ಗುಂಟೆ. ಒಟ್ಟರೆ 1 ಎಕರೆ 3708 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ದಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಉಕ ಸ; 
| |ಸಂ65/2, 84/2, 94ಎ, 3 ಮತ್ತು 56 ಸರ್ಪ ಸಂಬರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2 ಎಕರಿ 6, 
; ಗಂಜ ಜಮಿಧು ಮ್ತು ಗಾಗಲೇ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. 1 ಎಕರೆ 3748 ಗುಂಟೆ. 
4 | ಸೇರಿದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಜಮಿನಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಮೀನು! 

[ತರು ಬ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಲಿ ಸರೆ ನಂ25ನ ರಲ್ಲಿ। 
|2 ಎಕ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 030 ಗುಂಟಿ ಜಮೀನು ಇರುವ ಬನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನು | 

| ಇರುವ fl ಲಭ್ಯವಿರುವ 15-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಫಹಣಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ 


೬, 


ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಂಜೂರಿದಾರ ದೇವರಾಜು ರಪರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು | 


y 


| 

| ಪಾಪು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಆಹಾಯ ತೆರಿಗೆದಾರರಾದರುವ ಬಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | 
} 

| 

i 


\ 
} 
{ 
\ 


ಫಡೆದು ಆದಾಯದ ಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ 
ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. \ 


ಮಾಮ್‌ RS 


KN 


ಮೇಲ್ಯಂಡಂತೆ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲೋಪದೋಷಗಳು 
ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 


ಗಿಮೊದಲನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಂತರ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸ್ಟೀರಿಕರಣಾಮಾಡಲು 
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ರವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡದ ನೇರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು 
ಸ್ಥೀರಿಕರಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಸ್ರರಿರೂವನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸರ ನೇರವಾಗಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು 


2೪ದೂರಿನ ಉದಾಹರಣೆ : ರಲ್ಲಿ ದೂಡ್ಡಿರಪ್ರ ಬಿಷ್‌ ಹುಚ್ಛೆಯ್ಯ ರೆವಡಿಗೆ 18-79 


ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ರಷರಿಗೆ 78-79 ಸೆ: 
2-90 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ ಬಸ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಮೂ 
ಕಡತಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


%) ದೂರಿನ ಉದಾಹರಣೆ 3 ರಲ್ಲಿ ವೀರಣ್ಣ ಬಿಸ್‌ ಕಾಳೇಗೌಡ ರವರಿಗೆ 2-28 ಗುಂಟಿ 
ಇದರ ಜೊಕೆಗೆ ಇದೀಗ 2-30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು 


ಣದು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಜಮೀನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ನ ಹ ಕತ ವ 
oO” 


ಮಾಡಬಾಗಿರುತರೆ 


Po R 
Cpanneon rT omoneme 


೩ 
ಬ 5 
ಗುಂಟೆ ಇದ್ದು, ಈಬಾಗ್ಗೂ ಸಹ 3 
ke 3 
ತ ವ ತತ್ತೇವ ಟೋ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಜಮಿನಿಗಿಂತ ಹೆಜ್ಚೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ 


+ 
i 
[51 
7 
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5 ರಂತೆ ರುದ್ರಯ್ದರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 7-00 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ 
EF 3 
ಸಹ ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ಯಶೋದಮ್ಮ ಕೋಂ ರುದ್ರಯ್ಯ ರವರಿಗೆ !-3 30ಗುಂಟಿ ಜಮೀನು ಇದೀ 


ಘಿ 
ರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಜಮೀನಿಗಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಗೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ 


> 


§ 
1 6 
ಫಿ 


ಸುಂಜೂರು p 
ಕರ್ತಷ್ಯ ಬೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


£N 


') ಡೂರಿನ ಉದಾಹರಣೆ 6 ರಂತೆ ದೊಡ್ಡಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಒಬಳನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರಪ 
ಆದಾಯ 20000;- ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಇವರು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ 
ಡುಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಿದಾರರ 
ಆಡಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


[e® 
9] 
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7) ದೂರಿನ ಉದಾಹರಣೆ 7 ರಂತೆ ದೇಪರಾಜು ರವರು ಲೇಬರ್‌ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಇವರ 
ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಜಮೀನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವರಿಗೆ 

ಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾಯ ತೆರಿಗೆ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಆದಾಯದ ಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪಡೆದು 
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಸಂತರ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸ್ಥೀರಿಕರಣ ಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ 

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್‌ ಡಿ 35/ಎಲ್‌ ಜಿಪಿ 2018 ದಿನಾಂಕ 07-02-2018 ರ ಪತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿ 

ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಮಂಜೂರಾತಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ದೃಢಿಕರಣವನ್ನು ಉಪವಿಬಾಗಾದಧಿಕಾದಿಗಳು 

ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೃಢಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಚಾಲ್ತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯ ಲೋಪವಾದಲ್ಲಿ ಮಂಜುರಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ತೆಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಎಂದು ಷರತ್ತು 
ವಧಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಠ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಲಿ ತೆಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್‌ 

ನಾಗರಾಜು ರವರು ಪಲಾನುಭವಿಗಳ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 2 
ಪಡೆಯದೇ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವೆ ಮುನ್ನ ದಿನಾ: 
ರಂದು ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ವಿತರಿಸಿ ಕರ್ತವ 
ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. | 


೫ 


ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ 


ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾ 
ಮಂಜೂರಾತಿ Wiig ಲೋ ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ; 


ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ 
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EAD ep ವ 
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Cerne her Teena 


ಖಲಶೀವಿಸಿದ್ದು ಶೀ ಕಲರ್‌ ನಾಗಲಾ 
ಜದುಯದಲಿ ವಲಾಪುಬವಿಗಳ 


ರವಿಯನ್ನು ವಿ 


ಡವ ಪದದಿಬ 
ee ಸದಿ 
PR ನಿಯ ಸಮ ಮವದಾಹಿರವಾಃ 


RS 


ಬ್ಯ ಸರ ಜಲಾದಿಜಾರಿಸಲ ತಾಯಾಲಲಯ 
7 ತುಮಕೂರು ಜಲ ರುಮಕೂರು 
ದಿನಾ೦ಕ 0೦8200 
"ತಯ ಕಟರ್‌ ನಾಗರಾಜ ಹಿಂದಿನ ತಹಶಿೀಲ್ಮಾರ್‌. ತುಮಕೂರು 
ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಇತರರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ 
ಜರುಗಿಸಲು ನಿಜನ ; ರಿಂದ < ರವರೆಗೆ ಆರೂೋಪ ಪಟ್ನ, 
ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆ. 
ಜಉಲಖ ' ಈ ಕವೇರಿಯ ಸಮ ಸಂಪ್ಯ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ 20-07-2019 
ಮತು 02-02-2020 ' 
2 ವಿಮ ಕಲೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂ ಸಿಬ್ಧಂದಿ ಸಿಆರ್‌ 5°/2079- 20 
ದಿ 30-09-2019 
ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ವ ಹೊಳಿಬಳಿ. 
ನೂರತುಂಟ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ41 ರಲಿ 44 ಜಪರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಜರವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಿದ 
ಅದಿಕಾರಿ! ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುತ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಬಂದ " ರಿಂದ 4 ರವರೆಗ 
ಜರೂ'ವ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ (2 ರ ನಿಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ. 
ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು. ಶಿರಸೇದಾರರು. ರಾಜಸ ನಿರೀಕ್ರಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಎರುದ್ದ ಮಾ 
ಸೂಪಾರೋಪವಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಬಂದ ರಿಂದ 4 ರವರಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು 
ಸರಿಯಷ್ಠ ಸದರಿ ತನಿಖಾ ಪರದಿಯಂತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ಮಾರರ ಶಿಸು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ 
ಇಲುವಾಗಿ ಅನುಬ೦ದ 1 ರಿಂದ € ರವರಗಿನ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿ 
22-22-2020 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು ೬ 
ಟದರ ಇದುವರೆಗೂ ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ. ಈ ಕುರಿ: 
ಸರ್ಕಾರಕೆ. ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ. 
ನಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅದಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಷ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರಬ 
: ರವರಗಿನ ದೋಷಾರೂೋಪಣಾ ಪಟ್ಟೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತೋಮೆ ಕೋರಿದ 


ಸಾ 
nef ke (omnn: 


po pe ನ್‌ pe ತ್‌ಾ 
ದಯ ತುಮಕೂರು ಗ್ಯಾಮೂ೦ಂಂ% ವಬಿದಾನನೆಲಪಾ ಕಳತ್ರ ಪಾಲಯ 3 


PS 


ಮಲಂದ ವಡಯಕ ನಸಂಬಂದಿಸಿದಲs ಉಲೇಖ) ರ ಪತ್ರದಲಿ 


ದಾಸಾ ಕತ್ರಿ ಮಾಬ್ರಿಯಲಿ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ಟೆಳಾಲೆ ಸ 
೬ಎ ಕಾನೂನು ಒಾಹಿರವಾಗಿ ಸಾಗುವಳೆ ಚೀಟಿಯ ನ್ನು ನೀಡಿದ ವ್‌ 
ಎರು" ಮವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಸುಬಂದ 1 ರಿಂದ ಆ ರವರಗ 3ರೂೋವ ಪಟಿ ಧ 

ಈ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖ! ರ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ,3ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಷಯ ದ 


ಬರಿೀಕಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಲೋಪಾರೋಎಣಾ ವಟ್ಟಿ ಅಸುಬ೦ದ :ಖಲದ ೩ 
ಈ ಕಬೇರಿಗ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ನರಿಯಷ್ಣ ದರಿ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಂತ ಸದರಿಬಟಿದಿಯಿ ನ 5 
ನ್‌ ಎನುದ, ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗುಬಂದ 1 ರಿಂದ « ರವರಗ ಆರ. 


ko) 


¢ 


pa eS pes fas 
Cnoenon mer Tam Ten 


ಲ ಯ 
(ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕದ ದರ ಪಟ್ಟಿ 


ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಮೌಲ್ಯದ 


ಚುಕ್ಕೆ: ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ' 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂ' ನೋಂದಣಿ ಮೌಲ್ಯ 


ಮತ್ತು ಶುಲ್ಗವನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು; 


ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು § 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಮುದ್ರಾಂಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ರ ಕಲಂ 45(ಬಿರಡಿ 
ರಚಿಸಿರುವ The Karnataka Stamp [Constitution of Central | 


| 
Valuation Committee for estimation, Publication and 


Revision of Market value Guidelines of properties] Rules | 
2003ರ ನಿಯಮ 5, 6 ಮತ್ತು 7ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ದ್ರ | 


ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ | 
ಉಪಸಮಿತಿಗಳು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ (ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ 
ನಿವೇಶನಗಳ, ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ] ಸರಾಸರಿ ಅಂದಾಜು 
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ 
ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ /ರಸ್ತೆ/ಬಡಾವಣೆ/ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ 
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ 
ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರುವ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಮಾರಾಟಿ ಅಂಕಿ 
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢಿಕರಿಸಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ 
ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರಗಳನ್ನು 
ಉಪಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ! 
ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಥಾಲಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ ನಿಗದಿತ 15 
ದಿನಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನೀಡಿ ಸ್ಥೀಕೃತವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಉಪಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ 
ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆಯಾ ಉಪಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ (ಸಿ.ಡಿ) ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ 
ತರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವುವು; 


(ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಕಂದ ಜುಲ್ಯೆ' `ವಕೆನಿನ 
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಆದಾಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


2 


he ಬ, 
ಸಂ. ಪ್ರಶ್ನ 


ಉತ್ತರ 


ES ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ 
ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ 
ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು 


ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಸಹ ಭೂ 
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಾವಳಿ 
ಸರ್ಕಾರದ 


ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 


ಈ) | ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ 


ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಭೂ ನೋಂದಣಿ 
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೆಣ 


ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಖುದ್ದಾಗಿ 
ರೈತರು ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 
ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Karnataka Registration 
(Deed Writers Licence) Rules, 1979ರನ್ವಯ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ 
ದಸ್ತಾವೇಜು ಬರಹಗಾರರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ 
ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ರೈತರೇ ಸ್ವತಃ ಅಂತಹ 
ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ನೇರವಾಗಿ ಉಪ 


ಉ) 


ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು 
ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 


ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು). 


ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 


ಇನಾಪಯ ಸವಾರ್‌ 308 ನಾಡ ಇವನ ಆನ್‌ವ್ಯರ್‌] 
ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ವ 
ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ (ಣರ) ಮಾಡಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಗಗಳನ್ನು 
ಪಾವತಿಸಿ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ನೋಂದಣಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಸಮಯ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿಣೆ 
ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಧಾರ 
ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿ 
ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು 


KACOMP [The Karnataka Agricultural Credit Operations 
and Miscellaneous Provisions Act] ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 


ರೈತರಿಣೆ ನೀಡುವ ಕೃಷಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿಕ್ಷರೇಷನ್‌ ಮತ್ತು 
ಸಾಲ ತೀರುವಳಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಫೈಲಿಂಗ್‌ 
ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೇ ಹಣಕಾಸು 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾವೇರಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. / 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ/156/ಎಂಎನ್‌ಎಸ್‌ಎ/2020 
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1 | ಶಿವಾಜಿನಗರ 36s 


ಅನುಬಂದ ' 


ಕಳದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು/ಡ್ಯಾಂ/ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವಿವರಗಳು 


ನ ತಾಡನ CCN 
3 ಯೋಜಸೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2018-19 2019-20 
ರನುಷಾನ'ಪಡಗಡ| ಸತ ಅನ್‌ರಾನ ರಡುಗಡ| ವಟ | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ] ವಚ 
1 [ಒಳನಾಡು ಮೇನುಗಾರಿಕ ಅಭವೃದ್ಧಿಗೆ j 
ಸಹಾಯ [) 0.32. 0.32 0.32 
2 [ಮನು ಮೆರಿ ಬರೀದಿಸಲು ನೆರವು 0. ವ 0. ಮ 0.54 51 ssl 053 053 
3 ಮೆತ್ತಕ್ಯನಿ ಆಶಾಕಿರಣ Fi 081 0.81 077 6. ಕ [Y YA KET 056 0S 056 
ಗ ಪಂಚಾಹತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳ 
1 ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ Pea] 
ಸಹಾಯ 218 ml ಘಿ 33.29 33.29 33,17 5| 5 4.32 
ಸ] ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು zs [ 2019-20 
HT ಪ ವೆಚ್ಚ A ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ! ಬೆಚ, 
1 |ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
_.ನರಾಯ (ಮತ್ತ್ಸೃಸುಷಿ ಆಶಾಕಿರಣ) 33.89} 33.89 19.79 19.79 19,79 
2 [ಮೀನುಮರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಪಾದ 2.65 2.65 0.85 0.85 85 
7 |ಜಲಾಶಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನ - 17.7 17.7 17.7 
rz ಕಾ I 
[ಒಳನಾಡು ಮಿನು ಕ್ರ ಜಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 0} [Jl [] 26.90 26.98 26.06 
ನ oN pa 
1 [ಒಳನಾಡು ಾನುಗಾರಕ ಅಭವೃದ್ಧಿಗೆ Rl “TT 
| ಸಹಾಯ 25 25) 2492 30 30] 2139 
a CERN 
CS SSE ———— 
ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2018-19 


11 ನೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರ 


pO 


ಅನುದಾನ 


ಬಿಡುಗಡ ಪಚ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗೆಡ 
EET REET! NN) 0 


ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕ್ಸಪಿಗೆ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋ 
ಸಹಾಯ 2 2 2 2 2 2 
ಹ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2018-19 2019-20 
— ಅನುದಾನ | ಬಡುಗಡೆ ವಡುಗಡ| ನಚ | ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡ] ವಚ 
1 ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮತ್ತಕೃಷಿ ಆಶಾಕಿರಣ 716 7.16 7.16 46 13.5 13.5 135 
2 ಮೀನು ಪರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರಬ್ಲ 3.13 en [3 86) 3:86 3.86 
3 [ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ತಾಹ [J [) 0 2,69 269 2.69 
f ಜವ್ಲಾ ಪಂಟಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು | 
[ನಾಡು ವನುಗಾರಿಳ ಅಧವೈಮಗೆ 
[ಸಹಾಯ IE 303] 2859] 7859 30 30} 29.98] 30.85 30.86] 29.82 
F ಹಾಸನ ಚ 
al ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು | 2017-18 2018-19 2019-20 
-- —— 
'ಠಪವಾನ ಬಿಡಗಡೆ ನಚ | ಅನುದಾನ [ಬಿಡುಗಡೆ ಣ್ಣ ಅನುದಾನ ನಿಡುಗಡ ಪೆಟ, 
|ಟಳನಾಡು 'ವಾನುಗಾರಿಕ ಅಭವೃದ್ಧಿಗೆ A R 
_|ಸಹಾಯ 6.36 6.16 626|-° 37) 37 3.7 5.04 5.04 5.04 
2 |ಮೇಸು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸೆರಪ್ರ 1.47 147] 147 0.71 on 07 0.39 03 0.39 
3 [ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ I 176 176 176 9.76 ಸ 276 14.9 14.9] 149 
% ನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಟಾಸ [) 0} 0 9 0 0 15,17 15.17] 15.17 
ಚಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನಗಳು 
1 [ಟಳನಾಡು ಪಾನುಗಾರಕ ಅಭಿವೈವಿಗ 
ಸಹಾಯ 13.18 1318| 1336 8.91 8.91 9.75 21 21|__ 17.52 
| ಶವಷಮೂಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ 
A " ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು AR 2017-18 2018-19 | 2019-20 
A PM 
]-ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ! ಪಜ್ಞೆ | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ವೆಚ್ಚ ರನ ಬಿಡುಗಡೆ | ವಜ 
ಫನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ - 
1 [ಸಹಾಯ 4.67 4.67 4.67 3.52 8.521 8.52 15.08 15.08] 15.08 
7 ಮೇನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನರವು 5.14 5.14 5.14; Te7 1.67 1.67 15.16 15.16 15.16 
3"[ಒಲಾಕಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ 15.32 15.12 15.05 2.65 265 265 31.21 31.21 33.21 


ಲ್ಭ 


ey \ 


ಯೋಜನೆಯ ಹಸರು 


[7 [ಒಳನಾಡ ಮೀನುಗಾರ ಅವಾವ್ಯನ್ನಗೆ 
ಸಹಾಯ 


ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 


ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ನ ಕಾ 


ಜಾ ವಂಜಾಹಾ್‌ ವ ಗಳು 


ಸೂ 
3 A 
——— 
5 [ಒಛನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಪಾಹ | El i] 2 [) 0 [) 5.9 5.9 5.9 
ಜಿಲ್ಲಾ ತ A 
1 (ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬವೃದ್ಣಗೆ 
ಸಹಾಯ 35.27 15. Rg - 35.27 12.88 1288 12.88 12.97 1297] 12.97 
| BER ಜಿಲ್ಲೆ ನ್‌ | 
ಘೆ H ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು | 2017-18 2038- 19 K 2019-20 
my ನ ಅನುದಾನ]ಬಿಡುಗಡ [ನಜ ನನುದನ Rm ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ನಟ 
y ಮೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಮಿ ನೆರವು 
| 2. ಸ 2: 4 12 12 1:72 1.72 172 
2. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬತ _o[ 0 0 452 4,52 4.521 
3 ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ತಾಹ 0| [) 15.961 15.96 15.96 
4 [ಮತ್ತ್ಯಕೃಷಿ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಯೋಜನೆ 6. ಹ 6. J 6. ಈ 0.8 0.8 5.93 5.93 593 
"ಜಲ್ಲಾ ಕ್‌ RE 
1 |ಅಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕ ಅಬಿವೃ್ನಗೆ 
ಸಹಾಯ 27.96 2020) 19.98 18 181714 
ಅ |ಬಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದ್ದುಗೆ 
[ಸಹಾಯ 6 6 5 5 5 
ಈ ಒಳನಾಡು ಮುನುಗಾಕಕ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಸ 
ಸಹಾಯ 4 4 3 3 3 
ಚಿಕ le ್ರ 3 


1 [ಸಹಾಯ o 
2 [ಮೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲಾ ನರಾ 0.83 0.83 
3 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರ ಬಿತನ 1214) 1214 
* |ಓಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ] 249 
5 [ಮತ್ತೃಕೃಷಿ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಗತ 6.45 5.45, 5.45 0.5 0.5 0.5 
a ಸ ಗ 
1 |ಅಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೈದ್ಧಿಗ 
ಸಹಾಯ 10120) _ 1012) 10. ol 10.51] 1051) 1051 10.19] 1019 10.19 
ದಕ್ಲಿಣ ಕನ್ನಡೆ 
3 ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 18 2018-19 2019-20 
& SE 
ರ ಬಿಡುಗಡೆ! ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ [ಬಿಡುಗಡ ನ Te ವ 
1 [ಅಳನಾಡು ಮಿನುಗಕಕಅಭಿವ್‌ಷಗ ದ್‌ ದ್‌ 
_!ಸಹಾಯ 12 ೭2 117 3.541 3.54 3.46 25 75 0 
ik ರ J 
1 |ಜಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 7 
ಸಹಾಯ i} ] JE 2 7 6.82 11 12 3.73. 
j ಉಡುಪಿ 
ಸ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು -18 | 2018-19 2019-20 
[Sama ಬಿಡುಗಡ] ವ ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡೆ | "ವೆಚ್ಚ "] ಅನುದಾನ [ವಗ ಸ 
ಜಿ: pis ii 
—— 
1 |ಒಳನಾಡು.ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿಪೃದ್ಧಿಗೆ t 
ಸಹಾಯ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 2 al Fi 2.8 2.76, 2.8] 21 2} 
ತ ಜ್ರರಕನ್ನಡ f 
bE ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 201819 | 2019-20 
ಷನನವ ಅನುದಾನ [ವಡ ಸಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ; 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ | 
1 |ಸೆಹಾಯ 2405-00-101-0-03 
ಎ ಸಂತ ಕೊಳಗಳವ್ಲೆ ಸಹ ನರು/ಸಷಾದ r yF 1 
ಸೀಗಡಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಾಯ 0 0 [) [) 734 


oy ೩ 


ನಾನವರ ನಕನಸಲಾನರವ 
2405-00-101-0-28 29 2.9 29 712 2.32} 7.12 2.87 2.85 2086 
K ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ ೭ 
2405-00-101-0-54 ಸ 0.15 0.16 0.16! 136 136 136 
ಫೂಹಸ್‌ ಸಿಜನಗಫು ಸ್‌ 
A ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವ್ಯದ್ಧಿಗೆ ll T Wy 
ಸರಯ 228 5.4 2.37 11.92 11.71. 8.47 
ಊೂರು' [— N 
ಧ್ಯ . 
ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2019-20 
ಆನಾ ನತ] ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ನಟ್ಟ 
i ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ H 
ಸಹಾಯ 341 3.41 3.95 3.95 395 
2 ಮೀನುಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರವು 0 0 0.31 031 0.3 
3 
ಒಳನಾಡುಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ [) [) 722 272 772 
4 [ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ _ 2.24 324 22 0.84 0.84 0.84 


is ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸವಗ 7 


1 [ಒಳನಾಡು ಮೇನುಗಾರಕ ಅಭವ್ಯದ್ಮಿಗೆ Fo: ] 
ಸಹಾಯ ಸ se ಇವೆ 2 ಷ್‌ 98 498 4.65 4.66 4.66 


ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2018-19 2019-20 
ಮ ಅನುದಾನ | ವಡುಗಡ | ವಜ | ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಚಿ | ಪಜ, 
7 (ಮೀನುಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸೆರಬ್ರೆ 521 621 mM [XT [XT 05a 
: [ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ [) [) [) 182 1.82 182 
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು f 
1 ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬೀವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಹಾಯ 18 18 18 18 18 18 18 


ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 


ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ! 
ಸಹಾಯ 


ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2019-20 


ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಹಾಯ ೩0.01) 10. 3 2: 3 f 16 1.6 16 
ಮೀನು ಮರ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರವು X 0.47 132 1.32] 132 
ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ. [) 0 [) [) 0 
3 [ 
3 ಒಳನಾಡು ಮೀಸು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ತಾಹ o| Ai ol [) o[_ 138 118 118 
ಜೆಲ್ನಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು 
1 [ಒಳನಾಡು ಮೆೇನುಗಾರಿಕ ಅಬೀವೃದ್ಧಿಗೆ ] R | ] ] 
ಸಹಾಯ 4.7 47 47 4.7 4.7 4.7 47 4.7 47 
ೋಲಾಕರ 
ಕ. 
ಸಂಯೋಜನೆಯ ಹಸರು [2017-18 201-19 2019-20 
W ಅನುದಾನ ವಡುಗಡ ನಜ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ವೆಚ್ಚ  |ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ವೆಚ್ಚ 
1 ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಹಾಯ, 89.74 89.74] 8974 14,64}  1464| 1466 2341 23.41] 1166 
2 [ಮೀನುಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರವ್ರೆ 0.56} 0.56 0.56 0.22 0.21 0211 0.35 0.35 0.2 
ಜಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಯೊೋಣನೆಗಲ 
1 [ಅಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ J 
ಸಹಾಯ 5 5 5 6 6 6} 10 10} 10 
ರಾಮನಗೆ G 
ಸ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2028-19 a -) 
ಅನುದಾನ [ಬಿಡುಗಡ [ವೆಚ್ಚ [ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ |ವೆಚ, ಅನುದಾನ [ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ 
§ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಹಾಯ, 0! [) 0} [) 0 [) 113 11.3 113 
5 ಮೀನು ಮರ ೫ರೀದಿಸಮಿನೆರಪೆ i [] [) [) [) 9 0 139 135 139 
3 [ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಯಾಹ 0! 0 l 0 [] [ 10.34 10.34 10.34 


h- 


ಎಳನಾಡು ಮೇನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ 


ಒಳನಾಡು ಮೇನುಗಾರಿಕ ಅಬೀವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಹಾಯ 


N ಜಿಲ್ಲಾ Fh ಯೋಜನೆಗಳು 
ಒಳನಾಡು ಸಾನ್‌ ತವಗ ಗೆ 7 
} [ಸಹಾಯ | [] 6 6 pl) 20 20 
ವಷ ಕ ನ 
ಕ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2018-19 2019-20 
ಅನುದಾನ: Ris ಪಚ್ಚ | ಅನುದಾನ ವಡುಗಡ| ಪಚ್ಚ | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ | ವೆಚ್ಚ 
"ಮೇನ ಮರಿ ಬರೀದಿಸಲು ನೆರವು 0.44 0. pT YT 0.14 0.14 Bs 0.14 0.14 0.14 
ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸುವರಿ ಬಿತ್ತನ XC 2s 075[- 1 0 0 16.56] 1656] 16.56 
BR je | 
ಎಢನಾಡುಪಾನಾಗಾಕ್‌ ಆವಷ್‌ದಗ 1 T 
1 [ಸಹಾಯ 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 
ಹ್‌ a 
ಕ T T 
ಸಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2018-19 Ry ( 2019-20 _] 
TT 1] ಅನುದಾನ ಕ ಪಡ "| ಅನುದಾನ | ವಷಾಗಡ ಪಡ, | ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡಿ|! ವೆಚ್ಚ 
ಗಎಳನಾಡು ಮೇನುಗಾರಿಕ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
[ಸಹಾಯ 46 16 16 187 187] 187 
9 ಮೀನುಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರಿ 0.11 01 0.04, 0.04) 0.04 
Tov. ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ 0 [| 174 17a 174 
— 0 
5 ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪೋತ್ತಾಹ 0} 0 2.91 2914291) 
EE Ee ಗ 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ EC Sasikiinal ಗೆ 
EC Sasikiinal 285 2 45 2: sl ol 43 43 428 3 3 3 
“ (ರಿ ಜಿ. 
ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ler! ಮ್‌ _ 2019-20 


ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2019-20 RS! 
ERTS ESAS 
ಒಳನಾಡು 
1 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆಸಹಾಯ 15.58 15.58) 1558 6.44 6.44) 6.44 
5 ಮೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನರವು 0.23 0.23) 0.23 1 1 1 
3 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ 0.66 0.66 0.66! 185 18.5 18,5 
5 [ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ಫೋತ್ಪಾಹ [) 0 0 [) 6.43 6.43 6.43 
5 [ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ 25.37] 2537] 25.37 3133) 3133] 3133] 26.21] 2621 2621 
ಜಲ್ಲಾ ಪರಚಾಯೆತ್‌' ಯೋಜನೆಗಳು 
ಒಳನಾಡು ಮುಷುಗಾರಿಕ ಅವಾವೈದಿಗ [ a ಸ 
ಸಹಾಯ 14 14 14 10 10! 10} 19.5 19.5 19.5 
ಚಾಗಲಕೂಔ ಜಲ " 
ಈ 2 
ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2018-19 2019-20 
ಅನುದಾನ [ವಡ್ಡುಗಡ | ವಡ್ಡ | ಅಸುದಾನ' ಬಿಡುಗಡ] ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡ | ವೆಚ್ಚ. | 
K ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವದ್ಧಿಗೆ 
[ಸಹಾಯ [) 0 0 [) ) 9]. 14] 14 14 
5-ನೀನು ಮರಿ ಇರೀದಿಸಲು ನರವು 03 03 03 of [) 0 } 019 
3 [ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಈ 9.66 9.66 0 0 9. 4,98 Fy) 4,98] 
1 ಒಆನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಪಾಹ [) 0] _ () es [) 3.88 3.88 3.88] 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸಗ 
[ಒಳನಾಡು ಮೇಮುಗಾರಿಕ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗೆ [S. [_ ] ME 
[ಸಹಾಯ 4.76 426 4.76 3 3 3 24 24 24 
ಗದೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ 
FN - 
ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2018-19 2019-20 
| ಅನುದಾನ ವಡುಗತ | ಪಚ್ಚ ಅನುದಾನ | ಬೆಡುಗಡೆ!_ ಬೆಚ್ಚ | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಬಚ್ಚ 
. [ಒಳನಾಡು ಮೇಮೆಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹ 
ಸಹಾಯ 0 [) [i] [) [) [ 0.34 0.14 0.14 
2 ಮೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನರವು 0 0 0 [) p 0 0.05 0.05 0.05 
ಜಲ್ಲಾ ಪ೨ಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಲೀ 


[ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಚಿವೃದ್ದಗೆ 
ಸಹಾಯ್ಯ _ 5 5 6 6 [1 6.5 6.5 5.5 
- ೫ ಜಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2019-20 
E ಅನುದಾನ [ನಗ] ನ 
1 |೪ಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 4 
ಸಹಾಯ 16.25 16.25] 16,25 


2 | ಮೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರವು 


0.17 0.17 0.17 
3 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನ 


4 4 3.99 


ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ರಾಹ 0 11.43 1143] 1143 


14.26 ಹ 1426 


ಒಳನಾಡು ಮೀಸುಗಾರಿಕ ಅಬಾವೈದಗ 


1!ಸಹಾಯ 
UN Ky pe 
ಸಂ ೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2019-20 
SEER ಬಿಡುಗಡ ನಡಿ ಅನುದಾನ (ವಿಡುಗಡ [ನನ 
ನಾಡ ಪಾನ್‌ ಅನಷ್‌ನ s ” 
ಸಹಾಯ 0 0 3191) 3191 3191 
2 |ಖುೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು 'ಸೆರಪು 18 18 33.16 33.16 33.11 
3 ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ರಾಹ 9 9 13.21 13.21 
4 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುನುರಿ ಬಿತ್ತನೆ 5 ig 8 8 ¥ 338 2.38 
[ ಜಿಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೊಣನಗಘ 
PATE) INEOITOS, ನಮಗೆ | 7] 
1|ಸೆರಾಯ 2 2 2 6 _6 [] 6 6 6 
f ರಾಯಚೂರು ಚಿಲ್ತೆ 
ಹ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2018-19 ] ' 2019-20 
[Ro 


ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡ `ವೆಚ್ಮ ಬಿಡುಗಡ 


ಅನುದಾನ 


ಒಳನಾಡು ಮಿ(ನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಹಾಯ 


) } 0 o| _: 0 0 5.15 515 5.15 
NETS AS ET SOT RST) 3.24 324328 1.75 175 175} 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗೆಘು 

§ ಒಳನಾಡು ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೈದ್ಧಿಗೆ 
ಸಹಾಯ 5.4 8.57 8.57 8.57 4.68 4.68 4.68 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು -: EE 2019-20 
[r=] ಬಿಡುಗಡ ನಜ ಬಿಡುಗಡ [ನಡ 


ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಹಾಯ 

ಖಿೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರಸ 
ಹಿಲಾಶಯಗಳಲ್ಲ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ಸನೆ 


3 [ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಜಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ತಾಹ 5.56, 
ಈ ಗವ J 
1 |ಆಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೈದ್ದಿಗೆ 
ಸಹಯ a 5 4 al 4.3 43 3.4 3.4 3.4 
FR nD 4 
ಕ್ರ. 
ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2618-19 2019-20 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ನಈ ಅನುದಾನ [ವಹಗಡ ಪಣ್ಞ ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡ | ಪಪ್‌ 
ಒಳನಾಡು ಮೇನುಗಾರಕ 1 
1/ಅಭಿಪೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಾಯ ನ 0 0) 1.87 1.87 1.87 
ಮಿೀನುಮರಿ 
2| ಖರೀದಿಸಲು ನೆರ್ರ: 02.05 0.05 [) [) 0 
ವು 
3|ಒಳನಾಡು ಮೀಸು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ತಾ of [) [) 3.46 3.46 3.46 
ರ ಶತ್ಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಟ್‌ ಕಜನೆಗಳು 


ಒಳನಾಡು-ಮೀನುಗಾರಿಕ ಅಬಾವೃನ್ನಿಗೆ J 
1/ಸಹಾಯ 6.99 5.19 4 4 9,33, 9.33 9.33 
ಬಕರ ಜಿಲ 


ಕ್ರ. ಈ ] 
ಸಂಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 201819 2019-20 
ಅನುದಾನ !ಬಿಡುಗಡ' [ನಜ 1ಅನುದಾನ [ಬಿಡುಗಡ ನಜ ಅನುದಾನ ಬಿಹಗಔ ನಡ, 
ಫಾ 3 


೯") 


ಒಳನಾಡು-ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವದ್ಧಿಗೆ 
|_1)ಸಹಾಯ - § - - 
|_2|ಮೀನು ಮರಿ ಬರೀದಿಸಲು ನೆರವು § ks 
3'ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತನ 0 41 41 41 
ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ತಾಹ | 13.18 13.18 13.18 


9 [) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ 


ಯೋಜನೆಗಳು 


ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
1| ಸಹಾಯ (ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ) 


ಮ್‌ 


ಅನುಬಂಧ-2 


ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾದ ವಿವರಗಳು 


ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ 
ತ ಮನವ ನಿ ವು 
ಜಲ ಸಂಪನ್ನೂಲ 2017-18 2018-19 2019-20 
ವಾಯು” RU 91 
ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯ | 50 60 
_ಕರೆ/ಜಲಾಕಯು 202 
f ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯ PR 
5 ಕೋಲಾರ ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯ 109 § 80 | 
6 ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೆರೆ /ಿಲಾಶಯ 172 127 118 
ರ್‌ ಮೈಸೂರು 5 A ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯ 56 § i 58 59 
Wu ಮಂಡ್ಯ CE ತೆರೆ/ಜಲಾಶಯ | 126 12 
i ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯ va 
10 [dedi ಕೆರೆ/ ಜಲಾಶಯ ಸ 
1 ಹಾಸನ ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯ nm 
12 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯ 9 
EN ಚೆಕ್ಕಮಗಳೂರು  ಕೆರೆ/ಹಿಲಾಶಯ 44 
Rr ರ _ ಸ 
[mame UT  ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯ CS 54 
16 | uv § ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯ | MO ET 
| 17 ಧಾರವಾಡ & ಕೆರೆ/ಜಲಾಠಯ | 54 84 15 | 
K 8 ವಿಜಾಪುರ ಕೆರೆ/ಜಿಲಾಶಯ | 81 93 f 109 I 
NN ಕೆರೆ /ಹಿಲಾಕಯ 92 95 134 
2 ಗದಗ ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯ 13 TR CR 
21 ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯ 10 KN 12 § 18 
3 22 | ಬಳ್ಳಾರಿ ಕರೆ/ಜಲಾಶಯ ಕಾ 6 48 66 | 
» | ಬೀದರ್‌ ಕೆರೆ /ಬಿಲಾಶಯ 45 84 | 38 1 
ಕೆರೆ/ ಜಲಾಶಯ 49 46 | 50 
'ಕೆರೆ/ಜಿಲಾಶಯ 3 
Mt ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯ 57 66 | 66 
ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯ 38 3 1 39 
ಕೆರೆ/ಹಿಲಾಕಯ 74 71 7 | 
ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯ | 0 | | 0 | 
4ರೆ/ಜಲಾಶಯ 3 3 | 3 | 
So ಒಟು | 2110 234 | 2473 


ಅನುಬಂಧ 
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುಧಾನ ವಿವರಗಳು 


ಕೊಡಗು ೫ ಚಿಲ್ಲ 
ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 7 Tr 
4 ಏನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡೆ] _ ವಚ್ಚ 


2018-19 2013-20 
2 1 
ಎನುಷಾನನಡುಗಡ! ನಷ ಅನುದಾನ [ಬಿಡುಗಡ| ವಚ, 


ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬೀವೃದ್ಧಿಗೆ 


ಸಹಾಯ NE 0! 9 9 0.32 0.32 032 
2'|ಮೋನು ಮರ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರಪು_ 0.51 0.54 0.54 03 03] 03 0331 0.53 0.53 
[3 ಮತ್ತ್ಯಕ್ಸುಷಿ ಆಶಾಕಿರಣ FEE 0.81 0.81 0.77 0.55 055| 055 0.56 0.56 0.56 
ಜಿಲ್ಲಾ. ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು k 
| [ಒಳನಾಡು ಮೇಸೊಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗ | HR A TT 
ಸಹಾಯ 28 21.8 21.67 33,29 33.29 33.47 5} 5 32 
ಪಂಡ್ಗಇಲ್ಲಿ ಕ f 
ಧ್ಯ; ನ್‌ 
ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 ಸ 19 IE 20 
If ಅನುದಾನ] ಬಿಡುಗಡ ವಜ್ಞ | ಅಸುದಾನ]ಬಿಡುಗಡ! ವಚ, ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡ | ವಚ್ಚ_ | 
7 [ಒಳನಾಡು ಮೇನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ GS ; 
ಸಹಾಯ (ಮತ್ತ್ಯಕ್ಸುಪಿ ಆಶಾಕಿರಣ) 33,89 33.89] 528 5.28 5,28 19.79) 1979 1979 
2 ಮೀನುಮರಿ ಕಿವ ಸಹಾಯಧನ ೫ 2.65 2.65 0.1 0.1 0.1 0.85 0.85 0.85 
3 [ಹಲಾಶಯಗೆಳಲ್ಲಿ ಮೇನುಪುರಿ ವಿತ್ತನ 1 - Tf ಸ FEN ETS, 
4 ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 0 9 [) 0 26.96; 26.96| 2696] 
5|ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ 15.48 15.48|- 4 TT aan] 1144 
ವ ಇಲ್ದಾ ಪಂಚಾಹ್‌ ಯೋಜನಸಗಳು 
4 ಸಫಳನಾಡು ಮೀಸುಗಾರಕ ಅಭಿವೃದ್ಮಿಗೆ EET 
ಸಾಯ 1] 25 251 25] 23] 2492{ 30 302139 
ಇಾಮಲಾಜನಗರ ಚಪ್ಪೆ 
ಕ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 20189 2019-20 


ಮೀನು ಮರ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರಪು 


ನಾಡಾ ಪಾಣಾಗಾಕಕ ಅವಾಪೈಕಗ 
ಸಹಾಯ 


ಸ್ರ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 RE 2018-19 2019-20 


| Co Saar S_ನವಾನ[ನಗಡ ಪಡೆ 
|ಭಳನಡು ಮೇಸುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಗೆ 


pe 


|“ [ಸಹಾಯ ಮತ್ತ ಕೃಷಿ ಆಶಾಕಿರಣ 7.16 716 6.45 6.46 6.46 135 13.5 135 
ಮಿನು ಮುರ ಖರೀದಿಸಲು ನರಪು 3.13 0.47 0.47 3.86 3/86, 3.86 
3"ಓಳನಾಡು ಮೀನುಕೃಸಿಗೆಪ್ರೋತಾಹ | 0 9 RT) RR oo 2s 289 269 

~ [4 oe HH 273 273 272 . 
s ಥಸತಲಸೃರ್‌ ಮಾದರಿ ಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ 2 1.75 4,75 3 2.65 2.65| 
g ಜೀನ್‌ ಸರಡಾಯತ್‌ಯೋಜನಗೆಳು 
ಇಳನಾಡು ಮೇನುಗಾರಿಕ ಅಬೌವೈದ್ಧಿಗೆ 
1]ಸರರಾಯ 30.3 28.59) 2859 30 30 2998) 3086) 3086) 29.62 
| . ಹಾಸನ ಜಿಲ್ವೆ g 
ಹ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2018-19 1] 2019-20 
ಕಸದಾನವಿಡುಗಡ| ಪಚ್ಚ | ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡ ವೆಚ್ಚ '! ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡ! ಬಚ್ಚ 
; ಎಳನಾಡು ಮೇಸುಗಾರಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ “TI 
ಸಹಾಯ 6.16 6.16 6.16 3.7 3.7 3.7} 5.04 504 5.04 
2 ಮುನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರವು 3.47 147 147 071 0.71| 0.71 0.39 0.39 0.39 

3 [ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ | 1.76 1.76 176 9.76 9.76 9,76 14.9 149) 149 
4 ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಹಿಗೆ ಪ್ಸೋತ್ರಾಹ [) 0)_- 0 9 9] [) 15.47 15.17] 15.17 
5 |ವೇಲಿಕ್ರಾಂತಿ 0 Di [) 188] 188 188 0.76 0.76 0.76 

A y ಸಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು ಕ 
ಇಳನಾಡು ಮೇನುಗಾರಕೆ ಅಬೀವೃದ್ಧಿಗೆ [ | T T 
1 |ಸಾಯ 13.18 3.18 13.34 8.91 8.91 9.75 21 21 17.52 
ಶವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಫ್ರ - 
ಸಂ|ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2918-19 | 2019-20 
ಅನುದಾನ [ವಿಡುಗಡ !ವಜ _ |ಅನುದಾನ ವಡುಗಡ'|ವಚ್ಞ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ವೆಚ್ಚ 
ಬಳವಾಡು ಮೇನುಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
1|ಸಹಾಯ 4,67 4.67 4.67 8,52 8.52 8.52 15.08} 15.08] 1508 
2|ಮೇನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರಬ್ರ 5.14 5.14 5.141 1.67 1.67 1.67 15.16 15.16: 15.16: 
ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸುಮರಿ ಬಿತನ | 15- ಖು 15.12 15.05 2.65 2.65 2.65 31.21 31.21 31.21 
3.೪ ನಾಡು ಮೇನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ತಾಪ 0 [) 0 0 0 5.9 5.9 5.9| 
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[ಎಳಸಾಡು ಮೇನಾಗಾರತ ಅಬಿವೃದ್ದುಗೆ 


ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ವಿಘಯೋ/ಗಿ.ಉ.ಯೋ 


2) ಮೀನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 
ಸಹಾಯಧನ (422) 


ಒಳನಾಡು.ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಹಾಯ 

ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ. ಅಬಿವೃದ್ದಿಗೆ 
ಸಹಾಯ. 


ಸಹಾಯ 


ಸ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2018-19 2019-20 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ] ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಟ] 
1|ಮೀನು ಮರಿ ಸಿರೀಧಿಸಲು ಸರವು 07] gg iil rn 1.11 0.7 0.7 07 
2|ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ 24 A] 
3|ನೀಲಿಕ್ರಾಂತಿ ಯೋಜನೆ ET TT ET RET EST EST 
ew EN ET ETRY 
I 0.68 496] “496 4.96 
4|ಒಳನಾಡ್ಡುಮೀಸು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ವಾಹ 0 9 0 ) 0 0 
5|ಮತ್ತಕೃಷಿ ಆಶಾಕಿರಣ 1,85 2.27 2.27 5.09 5.09 5.09 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು _ 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
1| ಸಹಾಯ 8.47 8.47 113 20.51 20.51 20.5 29 29 28:9] 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 
kd ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2018-19 2019-20 | 
ಅನುದಾನ [ಬಿಡುಗಡೆ |ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ [ಬಿಡುಗಡೆ |ವೆಚ್ಯ ಅನುದಾನ [ಬಿಡುಗಡೆ (ವಚ್ಚ 
1 |ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಹಾಯ 9 0 9 0 0 0) 0 0 [) 
2 |ಮಿೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸೆರವು 0.31 0.64 0.64 0.05, 0.05 0.05 0.83 0.83 [XE 
3 [ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ 0 0 0 9 [) 0 12.14 12.14 12.14 
3 ನೀಲೆಕ್ರಾತ 0 [) [) 574 5.74 5.74 1.68 166] 168 
ಕಸಿಕಲಸ್ಕರ್‌ ಮಾದರಿ ಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 
4 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
2405-00-101-0-68 [] [) 0 [) [) 0 0. 0 0 
ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕ್ರಷಿಗೆಪ್ರೋತಾಹ 1 0 [) 0 [) 0} [) 2.89 2.89 269] 
5 |ಮತ್ತ್ಯಕೃಷಿ ಆಶಾ ಕರಣ ಯೋಜನೆ | 25] 25 25 45] 6.45 6,45 0.5 0.5 05 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನಗಳು 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿಗೆ [ N ) 
ಸಹಾಯ 1012): ” 10:2] 10.32 10.51 10.53 10,51 10.39 1019) 10.19 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆಸರು: ದಕಣ ಕನ್ನಡ 
ತ್ರ 
(ಸಂ 'ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು [SS | 1 ns 201920 | 
[ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ |ನೆಚ್ನಿ ಅನುದಾನ ರಗ SE oS ಗ ವಜ್ಜಿ 
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&- iW 
4|ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ 11.02 1-021 1102 057 0.57 0.57 2.52 2.52 2,52 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪುಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗೆ Hoe 
1) ಸಾಯ 15.27} 15.27 15,27 1288} 1288 12.88 12.97 1297], 1297 
ದಾವಣಗೆರೆ`ಚಿಲ್ಲ್‌ 
ಈ, ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2018-19 2019-20 
ಅನುದ್ರಾನ [ಬಿಡುಗಡ [ವಜ _ |ಅನುದಾನ'|ಬಿಡುಗಡೆ ನೆಚ್ಚ 
ಒಳನಾಡು ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
1| ಸಹಾಯ 0 [) 0 0 9 [) [) 
ಮೀನುಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು 
ನರವು 
2 & 12 12 12 172 1.72 172 
3|ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನ 0; 0 0 0 4.52 452. 4.52 
ಕಸಿರಲಸ್ಟರ್‌ ಮಾದರಿ ಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
4]2405-00-101-0-68 0 0.81 0.81 084 [ 0 0 


[ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರ ಆಪವ್ಯನಗ 


ಸಹಾಯ 3.54 3,46 75 75 [) 

ಒಳನಾಡು ಯೀಸುಗಾರಕಆಪಾವೃದ್ಧಗ r” 

ಸಹಾಯ 7 6.82 11 11 3.71 
ಥ್ರ. 


ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 


W 2019-20 
[ಬೆಮುಗಡ] ಸನ ಅನುರಾನ [ನಡಗ ಸಜ 


1 |ಒಳನಾಡು'ಮೀೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗೆ 


ಸಹಾಯ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ. ಎಸ್‌.ಪಿ; 1 28 28 2.78 28 28 2.76} 28 2 2 
4 HBS ಜೆಲ್ಲೆಯ ಹಸರು ಉತಕಳನ್ನಡ 
ಸ ಯೋಜನಯ ಹೆಸರು 2017-18 2018-19 [ 2019-20 
ERTS SEEN BEAN CRS ETE EAN See ಪ 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕ ಅಭಿವೈದ್ನಿಗೆ N - 
1!ಸಹ್ರಾಯ. 2405-00-101-0-03 [i 
ಸಂತ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನೇರು/ಸಮುದ್ರ [ 
2 ಸೀಗಡಿ:ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಾಯ 0 0 0 _0} 0 [) 0 0. 7.34 
ಮಾನು ಮರಿ ಖಕಾಣಸಮ'ಸಕವ್ರ BE 
2405-00-101-0-28- 29 2.9 2.9 7.12 7.12 7.12 2,87 2.85 2.06 
. [ಜಲ್‌ಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನೌಮ ವ] SN IK; aw 
2] 2405-00-10:0-54 <i: 2.2 22 2೩2 0.16 0.16 0.16 136| 1.36 1.36 
7 | [ನ್‌್‌ Bis Ti 
ನೀಲಿಕಾಂತಿ 
| 3।ಮೀನುಕ್ರಷಿಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ 0 [) 0 [) 9 0 16) 14 14) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋನನೆಗಳ 
ಒಳನಾಡ ಮೀಸುಗಾರಿಕ ಅಪಾವ್ಯದಿಗ | 
| 1]ಸಹಾಯ 2.28 2.28 228 5.4 5.4 "237 11.92 11.71 8.47 
ಸೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ g 


K ಸ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 EN 2018-19 2019-20 
- ” ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಹ ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡ | ನಜ 
K ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವದ್ಧಿಗೆ § FE 
ಸಹಾಯ K 13.39 3.41 3.41 341 3.95 3.95 3.95 
2 |ಮೀನುಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನರನು 0.68[  o68[ 068] 0 0 0 0.31 0.31 0.3 
3 |ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕ್ಲಪಿಗೆಪ್ರೋತ್ಪಾಹ of “| [) [) [) 7.72 7.72 7.72 
4 |ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಪಿ' ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನ SU 2.24 2.24 224 0.84 0.64 0.84 
57[ನೇಲಿಕ್ತಾಂ3 ಯೋಜನೆ LU p p 
' ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿಗೆ 
1/ಸಖಕಾಯ್ರ 422 4.22 4,22 4.98 4.98 4.98 4.66 4.66 4.66 
ಥ ಬೆಂಗಳೊರು ಗ್ರಾಹೌಂತರ ಜಲ್ಲಿ § 
ಸ್ರ. 
ಸಂಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2918-19 
7 
1|ಮೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನರವು . 0.2 0.19 0.2 0.2 0.54 0.54 0.54 
2|ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ತಾಹ [) [) [) 1.82 182 1:82 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು. 
ಒಳನಾಡು ಮೇನುಗಾರಿಕ ಅಹವೈದ್ಮಿಗ | | A [ 
1|ಸಹಾಯ 18 18 18 18 18 1.8 1.8 1.8 18 
ತುಮಕೂರು ಚಿಲ್ಲ್‌ 
ಶ್ರ 
3 FOREN ಹೆಸರು 2017-18 2018-19 2019-20 
& ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ |ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ |ವಚ್ಚ 
1 |ಬೀಸುಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರವ್ರ. 14 14 14 02 0.2 0:2 1.01 1.01 1.01 
2 [ಮೆತ್ರ್ಯ ಕೃಷಿ ಆಶಾಕಿರಣ - 0 [) 42.6 0 [) 4.75 36.28 36.28] 36.28 
| 3 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನ 313 3.13 3.13 0.69 0.69 ಸ 17 17 17 
4 ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 0 [) 9 [) 0 0 10.74 10.74 10,74 
5 [ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ Rc I of of [) ol XI sal 18 18 18 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು 
ನಳನಾಡು ಮೀನುಗಾಕಕ ಅಚಾವ್ಯದ್ಧಗ K =k 
1/ಸಹಾಯ [ 15 14.55 [) 18 17.89 [) 25.02 20.28 
ಚಿಕ್ಯಬಳ್ಳಾಪುರೆ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಕ್ರ. 
ಸಲ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-38 2018-19 2019-20 
ಅನುದಾನ, [ಬಿಡುಗಡ ಅನುದಾನ [ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ 'ಬಿಡುಗಡಿ 'ವಚ್ಚ_ 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವದ್ಧಿಗೆ ಸ 
1|ಸೆಹಾಯ 40.01 2.38 2.38 16 16 16 
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21ಮೀನು ಮರಿ ಕವ ನೆರವು ¥ ¥ 0.48 0.48 047 732 T3132 
| 0 
ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ 0] 0! 0 0! 0! 
೩]ಒಳನಾಡು ಮಣು ಕೃಷಿಗೆ ಪೋತಾಹ 0 0 0 0 0 0 1.18 118 118 
ಜಿಲಾ ಪಲಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಫನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗೆ | 
1)ಸಶಾಯ 47 4.7 4.7 4.7 47 4.7 47 4.7 47 
8 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲ 
kf 0115 2019-20 
ಸಂಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು - ೫ರ 
ಅನುದಾನ [ನಿಡುಗಡೆ (ಪಚ 
ಬಳನಾಡು ಮೇನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ } E 
1|ಸಹರಯ 23.41 23.41 11.66 
[ನೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರವು 0.35 0.35 0.2 
3[ನೇಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ 4.88 4.88 4.88) 
ತವಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬೀವೃದ್ದಿಗೆ a 
1/ಸಯಾಯ 10 10 10 


ಕ್ರ. y 
ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 
ಸಲ 


ಬಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
: [ಸಹಾಯ 


[ಮೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರವು 
ೌಳನಾಡು ಮೇನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ರಾಹ 


ಒಳನಾಡು ಮೀಸುಗಾ! 


ಕಕ ಅಬಿವೃದಿಗೆ 


ಸಂಯೋಜನಂಯಿದನ ಅನುದಾನ ವಡುಗಡ ವಡ ಅನುದಾನ 
ON TT ST 
ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ 0.75 os os 1 


ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು 


ವನಾಷು ಮೇನುಗಾರಕ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಹಾಯ 


ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 


ಬಿಚ್ಚ 
ಇಫ4ನಾಡು ಮೇನುಗಾರಿಕೆ ಅಬೀವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಹಾಯ 187 187 1,87 
ಮೀನುಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನರವು 0.1 0.1 0.04 0.04 0.04} 
'1ಒಲಾಶಯಗಳಲ್ಲ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ 0 [) [) [) 174 174 1.74 
ಒಳನಾಡು ಮೇನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ TT [) [) [) o[_ [) 0 291291 231] 
ಜಿಲ್ದಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಒಳನಾಡು ಮೇನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿಃವೃದ್ಧಿಗ | 
1] ಸಹಾಯ 2.85 285 2.79 a3) 43) 428 3 3 3 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 


ಇಫನಾಡು ಮೇನುಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 


FR eT 
ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2018-19 2019-20 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ |ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಬಿಚ್‌ ಅನುದಾನ [ಬಿಡುಗಡ ವೆಚ್ಚ 


1|ಸಹಾಯ 9 [) [) 9 [) 9 _ 0! [) 9 
|ಮೇನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರವು 0.34 0.34 0.34 0.09 0 0 05 0.22 0.22 
ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪೋತ್ಪಾಪ fy 0 o[_ 0 0 [) 14.87 14.87 14.87} 
ಜಿಲ್ದಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನಗಳು 
ನಾಡು ಮೇನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗ iy 51 ಕ ll 5 s 
1]ಸಹಾಯ 5 5 5 5} 5 5 17.97 9.38 9.38| 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ g 
ಈ: 
ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಜೆಸರು 2017-18 2018-19 2019-20 
ಅನುದಾನ |ಬಿಡುಗಡೆ 'ವಚ್ಞ ಅನುದಾನ [ಬಿಡುಗಡ |।ವಿಚ್ಚ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ |ವೆಚ್ಯ 
ಒಳನಾಡು 
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 
1| ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ 37.51 17.51, 17.51 15.58 1558) 1558 6,44 6.44 5.44 
2(ಮೀಸುು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನರವು _ 144 1.44 144 0.23 0.23 0.23 1 1 1| 
ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ 3624 3624) 36524 0.66 0.66] 066 78.5! 10.5 185 
ಇಗಒಳಸಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ತಾಹ - 0! 0 0 o_. 0 ) 643 6.43 6.43 


paged 


ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ 25.37] 2537] 3] 31.33, 3133] 3133 2857] 262 263 


4 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾಕಕ ಶವನ ಗೆ 


ಸಹಾಯ [ 14 14 14] 10 10 10 19.5 19.5 19.5 
ಬಾಗಲಕೊಟ 
ಸಂಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು Jon 18 _ 2018-19 2019-20 
[ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 'ಅನುದಾನ`!ಬಿಡುಗಡ ಪಚ್ಚ [ಅನುದಾನ'ಬಿಡುಗಡ ವೆಚ್ಚ 
1 [ಅಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ - 
ಸಹಾಯ 0 [) 0 14 14 14 
2 ಮೀನು ವರ ನರವಸಮ ನರವ fig 0 ) 0 [XT ET RST] 
3 ಹಲಾಶಯಗಳಲ್ರಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತಸ ) [) 0p 458 1.98 
4 |ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 0 0 0 3.88 3.88 3.88 
5 [ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂ3 ಹಾಜನ ET y y 710 716 716 [) 0] [) 
6 [ಸುರ್‌ ಮಾದರಿ ಯಲ್ಲಮೇನಗಾ ಕ ್‌್‌ p 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ 2೩22 . 2 2 2 [) 0 9 
ಸ ಷ ನನಗ್‌ ಸ್‌ 
ಒಳನಾಡು ಮೀನೌಗಾರಿಕ ಅದೌವೃನ್ನಗ 
| _1ಸಹಾಯ 4.76 476 4.76 3 3{ 3} 2.4 24 24 
ಗದಗ ಜಲ್ಲಿ. ್ಸ 
ಸಲ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 2019-20 


ಅನುದಾನ ನಗ ಪಣ 


ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 


1 ಸಹಾಯ | 0 0 0 0 0 0.14 0.14 0,14 
Ses 55 ಖರೀದಿಸಲು ನಕು ) [) 0} [| 0 0.05 0.05 0.05 
3ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ 1 — 0 0 5,6 55] 56 0 [) 0 
L ಜೆಲ್ಲಾ ಪಂಪಾಹ3 ಹನನ h ಸೆ 
ಒಳನಾಡ ಮೀನುಗಾರನ ಅಪಾನ 
1| ಸಹಾಯ 5 § 6 6 6.5 6,5 6.5 
( NL 
[7 ೪ ಇತ ಸಾ F 
SO —————— ನ 
ip 


ನಿಡಗಡ ನಷ 


ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 


1|ಸಹಾಯ- 0 0 0 319) 3191 319) 
ಮೀನು ಮರ ಾರನಿಸಮ ನರವು. ಗ 18 | 336s 
3, ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆಪ್ರೋತ್ತಾಹ [) 9 0 13.21 1321) 1321 
4|ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ [) 241 241]- 18169] 181.69 
| 5|ಜಲಾಶೆಯಗಳನ್ಲ 'ವೌನಾವರ SII “E IN 238 238] 236 
ಸವಾ ಇಷಾ RD 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬೌವೈಣ್ನಗೆ | 
1/ಸೆಹಾಯ 2 2 2 6 | [ 6 6 
ರಾ 'ಶೂರು ಈ Y 
ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 ನಾಜ್‌ 2018-19 201920 | 
|| ರ ಬಿಡುಗಡ ವಜೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ [ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ [ಬಿಡುಗಡ [ವಚ್ಚ್‌ 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರ ಅಭಿವ್ಯನಸ y 
1) ಸಹಾಯ - - - | - 
2|ಮೀಸು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸರಪ್ರ 0.4 a 0.4 0.29 0.29 0.29 
3/ಒಳಸಾಡ್ಗು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಹಾಹ 0 0 0 515 5.15 5.15 
[3 /ನ್‌ಲಸ್ರಾಂತಿ ಷ f] 0 [] 1753] 1753 1753 
41 ಎಂ3.ಬ.ಕೆ [3 7 3 ಈ 8. | 3.24 3.24 3.24 1.75 1.75 1.75 
BR ಈ A 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬೌವೃದ್ಧಗೆ % 
1)ಸಹಾಯ ] SR My 8.57 8,57 8.57 4.68 4.68 4,68 
ಕಲಬುರಗಿ ಚಿಲ್ಪೆ 
ಶ್ರ. 
ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 2017-18 [os L 2019-20 ! 


Page5 


ಅನುದಾನ 


Page6 


: ವೆಚ್ಞಿ ಬಿಡುಗಡ ವಚ 
ಒಳನಾಡು ಮಿೀೀನುಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
1|ಸಹಾಯ 9 9,53 9.53 9.53 
2|ಮಿೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರವು 15 0.3 0.3 03 
3] ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ 0 3.54 3.54 3,54 
3|ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ರಾಹ 0 5.56 5.56 5.56 
4]ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ 5,78 100.22| 100.22 100.22 
ಕೆಸತಲಸ್ಕರ್‌ ಮಾದರಿ ಯಲ್ಲಿ-ಮೀನುಗಾರಿಕೆ Wi 
5|ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0 18 18 18 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು | 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವ್ಯದ್ದಿಗೆ I 
1] ಸಹಾಯ 5 5 5 43 43 4.3 3.4 3.4 3.4 
— | ಯಾದಗಕ ಅಲ್ಲೆ 
ಠ್ರ 
ಸಂ [ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು - 2019-20 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ 'ವಚ್ಚ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಬೆಚ್ಚ 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕ 
1|ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಾಯ 0 0 0 [) 1.87 1,87 1.87 
ಮೀನುಮರಿ [ 
2| ಖರೀದಿಸಲು ನರವು 0.3 0.05 0:05 0.05 0 0 0 
3)ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 0 0 0 3.46 3,46 3.46 
3|ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ 185.21| 185,21] 185.21 10.2 10.2 10.2 
ಕಸಿಕಲಸ್ಕರ್‌ ಮಾದರಿ ಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 
4।ಅಭಿವ್ಯದಿ, 419 4.19 4.19 0 [) 0 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅ 
ಸಹಾಯ 9.33 9.33 9,33 
ಕ್ರ. » 
[ಸಂ [ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 
ಒಳನಾಡು ಮಿನುಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಹ್ರಾಯ 
ಮೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ನರವು 
ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚವರು 


350 


ಶ್ರೀ ನಂಜೇಗೌಡ ಕೆ.ವೈ 


21.೦೨.೭೦೭೦ 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ತತಾ ಫತ್ನ 


| ಉದ 


__ 


ಈ 2೦18-19ನೇ ಸಾಅನೆ ಆಯವ್ಯಯದ್ಪ ಪಕ 
ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದವರು ನಡೆಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 186 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗೆ ಒ 
86 ಕೋಟಗಳನ್ನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 


ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ; 


ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ; ಹಾಗೂ ಬಾಕಿಲುರುವ 
ಕಟ್ಟಡಗಳೆಷ್ಟು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


2೦15-19ನೇ `ಸಾಅನಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ 
ವತಿಯುಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ವತಿಂಖಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂನ್ಥೆಗಳು/ 


"ಔ | ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ೨6 


ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.ಂ೨.೨8 ಕೋಟಗಳನ್ನು 
ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೂ.4.೦೦ ಕೋಟಗಳ ಅನುದಾನವು 
ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ರೂ.೦.45 ಕೋಟಗಳ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗೆ 
ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಜಾತಿಗೆ`ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೨6`ಸಂಷ್ಸೆಗಳಣೆ | 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 16 
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, [=16) 
ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲರುತ್ತದೆ. 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಟ್ಟಡ 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 
ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
4 ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 


ಸಕಜಬ 86! ಪಕಪವಿ 2೦೭೦ 


“ 


(ಗೋವಿಂದ ಎರಿ ಕಾರಹೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಜಿವರು 


NN 
cS 


ಣಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಣ36 L೦೦೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌದ, 
ಖೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: -೦೨-೭೦2೦. 


ಇವರಿಂದ; 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ನ uIS 


ಆ pie 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪಠಿಷತ್ತು, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ. 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾ ಸಭೆ/ಘರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ತೀಡ. ಸಂಚಿ 2 POS ಇವರ ಹಕ್ಕ 
ಗುಶುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 30೦ /ನಿಯಮ-7ಎ/ 


1ಗೆ.ಸೆ.ಸೂ-ಅ5ಕ್ಞೆ- ಉತ್ತರಿಸುವ ಬದ್ದ. 


Hoke 

ಮೇಲ್ಲಂಢ ವಿಷಯಕ್ಜಿ ಸಂಭಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 

i 3 3 | ಇವರ ಜುಕ್ಸೆ ಗುತುತಿವ/ಗುರುತನ್ನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ 

/ಸಿೀತುಡು-್‌3/ಗ.ಸೆ.ಸೂ-ಆಅಳ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ಮೋ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ 
ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ಸಂಬುಗೆಯ, 


ಹ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-, 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಜೆ 


ಚುಕ್ತೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 

ಉತ್ತರಿಪುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚವರು 


3ರಂ 

ಶ್ರೀ ನಂಜೇಗೌಡ ಕೆ.ವೈ 

21.೦೨.೭೦೭೦ 

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


3ಸಂ ಪಶ್ನೆ ಉತ್ತರೆ 

ಅ) | 2018-15ನೇ ಸಾಅನ'ಆಯವ್ಯಯದ್ದಾ ಪರಿಶಿಷ್ಠ `2ರ18-ಅನೇ'ಸಾಅನನ್ರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ 
ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದವರು ನಡೆಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 186 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗೆ ಒಟ್ಟು 
86 ಕೋಟಗಳನ್ನು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 
ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ; 


ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ 
ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ; ಹಾಗೂ ಬಾಕಿಯುರುವ 
ಕಟ್ಟಡಗಳೆಷ್ಟು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ವತಿಯುಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ವತಿಬುಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ ೨೮ 
ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.೭೨.೨8 ಕೋಟಗಳನ್ನು 
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಣ್ಥೆಗಳಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೂ.4.೦೦ ಕೋಟಗಳ ಅನುದಾನವು 
ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ರೂ.೭.45 ಕೋಟಗಳ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗೆ 
ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 16 
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 80 
ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪರುತ್ತದೆ. 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಟ್ಟಡ ೮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕ 
ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
4 ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪರುತ್ತದೆ. 


ಸಕಇ 861 ಪಕವಿ 2೦೭೦ 


(ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


ಅನುಬಂಧ-1 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು. 


1. ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯ 
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ರುಡಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ 
ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು, ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 4,000 ಬಲಿತ ಮೀನು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 2 
ಟನ್‌ ಕೃತಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 27,000 
ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


b. ರಾಜ್ಯದ ಜಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಜಲವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ 2000 ಬಲಿತ ಬಿತ್ತನೆ 
ಮೀನುಮರಿಗಳನ್ನು ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ 
ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು “ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ” ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಮರಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

೭. ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಮ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೆಂದ್ರಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತಳಿಗಳ ಮೀನುಮರಿ 
ಬೆಲೆಯ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.5.000/- ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 
ರೂ.20,000/- ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಂತ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೀನು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಿ 
ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಜಲವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ್‌ ಅಥವಾ 10 ಲಕ್ಷ ಫೈ ಖರೀದಿಸಲು ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ 
ರೂ.25,000 ಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸಮಗ್ರ ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಕ್ಷಸ್ಪರ್‌ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ 14 ಜಂಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು 
ಸುಸಂಘಟಿತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಕೊಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸೃಷ್ಠಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ 
ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಅನುಪಯುಕವಾಗಿರುವ ಜೌಗು-ಚೌಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


- ಹೊಸ ಘಟಕ:ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಳನಾಡು ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೀರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಡಿ ಮತ್ತು 
ಮೀನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು 
ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸಕ್ತೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 400 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳುದ್ದದ ಮೀನು ಮರಿ 


{Advanced fingerlings) uಿತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 
KS 


ನ್‌ ಲ್ಲಿ 


ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆರಳುದ್ದದ ಮೀನುಮರಿಗಳನ್ನು ನೊಂದಾಯಿತ "ಮೀನುಮರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. 


PMMSY - ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ನತ ಯೋಜನೆ) ಕೇಂದ್ರ 
ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಡುವಳಿ ನಂತರದ 


ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೀನುಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ, ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 
ಮತ್ತು ಜಲಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


5.ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ 


ದ್ರ 
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.64 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಲಾಶಯಗಳು 42,195 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ 
ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗಳು, 20667 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕೆರೆಗಳು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಕಾಲುವೆಗಳಿದ್ದು, ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
“ನಿಜ ಶರಣ ಶ್ರೀ.ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ” ಎಂಬ 
ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಂದರೆ, 


* ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಗ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವುದು. 

* ಅಗತ್ಯ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ಅನುಬಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಮತ್ತು 

* ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೀನು 
ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು. 


6. ಸಂಕಷ್ಠ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಅಂಶದಾನಗಳು 


ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ 
ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೀನುಗಾರರ ಆವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲರಾದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ 
ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವಿಕಲರಾದವರಿಗೆ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ 
ಬಲೆಹಾನಿ, ದೋಣಿಹಾನಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು/ 
ಇಳಿದಾಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ 
ಹೋದಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. 
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ದೋಣಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಮೃತರಾದ 
ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ರೂ 6.00 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. | 


1 ಮತ್ಯ್ಯಾಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ 


ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ಸ್ಯಾಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮತ್ಸ್ಯಾಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ರೂ.1.20 ಲಕ್ಷ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂ 1.75 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ರೂ 2.00 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


್‌ 8. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸರಬರಾಜು: 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 300 ಲೀಟರ್‌ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ಮ ಪ್ರತಿ ದೋಣಿಗೆ 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


9, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಡೀಸಲ್‌ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ : ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 
ದೋಣಿಗಳು ಬಳಸುವ ಡೀಸೆಲ್‌ ಮೇಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಾರಾಟ ಕರಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ 
ದೋಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿ 
ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ವಾರ್ಷಿಕ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ 1,50,000 
ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್‌ ಡೀಸಲ್‌ ಮೇಲಿನ ಮಾರಾಟ ಕರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾತ್ತಿದೆ. 


ಮ 


0. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆ ಕಿಟ್ಟುಗಳ ವಿತರಣೆ 


೩. ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡುವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಲೆ, 
ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಶಟ್‌ ' ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಯೋಜನೆಯ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.10.000 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


b. ಮೀನು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮಠ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಕಾಡ್‌ 
ಎಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 35 ಎಂಎಂ ಸ್ಪೇರ್‌ ಮೆಶ್‌ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಯೋಜನೆಯ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.10,000 ' ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 


. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆರೆ ಜಲಾಶಯ ಹಾಗೂ ನದಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿರುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸದ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಂದು ಫೈಬರ್‌ಗ್ಲಾಸ್‌ ಹರಿಗೋಲು ಹಾಗೂ ಎರಡು 
ಹುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ. ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.10.000/- ಗಳಾಗಿದ್ದು 
ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾತ್ತಿದೆ. 


4. ಮೀನುಗಾರರ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರರ ದೋಣಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ 
ಇಸ್ರೋ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿರುವ ಡಿ.ಎ.ಟಿ. ಉಪಕರಣವನ್ನು ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


11. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಧನ 


ಠಃ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಘಟಕಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ರೂ.1.75 
ರಂತೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.00 ಲಕ್ಷ 
ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


11. ಮೀನುಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು (ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕತ ಯೋಜನೆ) 


ಅ)ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರರಿಂದ ರೂ1500/- ಗಳನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ 
ಮಾಡಿ ಈ ಮೊತಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೂ.1500/- ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ: ಸರ್ಕಾರ ರೂ.1500/- ಸೇರಿಸಿ ಹೀಗೆ 
ಒಟ್ಟು ರೂ.4500/- ಗಳನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.1500 ರಂತೆ ಪ್ರತಿ 
ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


ಆ)ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ: ರಾಜ್ಯದ 2.04 ಲಕ್ಷ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಗುಂಪು: ವಿಮಾ. ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು 
ರಾಜ್ಯದ' ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ' ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಮಾ 
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಷೆಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ 
ಮೀನುಗಾರರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲರಾದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ರೂ.2,00,000/- ಗಳ 
ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವಿಕಲರಾದವರಿಗೆ ರೂ.!,00, 00೦ ಗಳ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಿಮಾ 
ಕಂತಿನ ಹಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


12. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾ ತ್ಯಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವುದು ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಾವಧಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ 
ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಲು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರು ರೂ.50.000 ಗಳ 
ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 


ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳಾ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ 50,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ 
ಶೇ,2ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ / ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಲವನ್ನು 2018- 
19ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತಿದೆ, 


13.ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 
ಸಂಚಾರಿ/ ರೀಟೇಲ್‌ ಮೀನು ಖಾದ್ಯಗಳ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌/ ತಾಜಾ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ 


(ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ ; ಸಹಾಯಧನ : ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.7.00 ಲಕ್ಷ) ನೆರವು 
ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


14. ಮೀನುಗಾರಿಕಿ ಬಂದರುಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವಿಕೆ(ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಮತ ಯೋಜನೆ) ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು 
ಇಳಿದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಹೊಳೆತ್ತಲು ಅವಕಾಶ 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಶತ 50 ರಷ್ಟನ್ನು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 
ಪ್ರತಿಶತ 50 ರಷ್ಣನ್ನು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. | 


15. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಥತ ಯೋಜನೆ) ಮಂಜೂರಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 
ಬಂದರುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ 


mw 


- ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೊಂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸೇತುವೆಗಳ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ಟಿಗಳ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಹಾಯ ರಃ ಲೆಕ 


ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಠತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಿಶತ 50 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಶತ 50 ರಷ್ಟನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾದ ಯೋಜನೆಗಳು 75:25 
ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ 


ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಜೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಳಿದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಳಿದಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡೇರಿ 
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿನ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿ ಅಳ್ಳೆಕೋಡಿ: ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ತಂಗುದಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮರವಂತೆ, ಶಿರೂರು-ಅಳ್ಳೆಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ ಭಟ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 
ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿಯ ಧಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಮದಳ್ಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ನಬಾರ್ಡ್‌ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ರಸ್ತೆ. ಸೇತುವೆ ಹ 
ಜೆಟ್ಟಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶುಚಿಯಾದ ಮೀನುಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೀನು ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 
ಅಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು/ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಜೆಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು 


ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೀನು ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ನರ್ಸರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು 
ಸುಧಾರಣೆ, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಜೆಟ್ಟಿಗಳ, ಇಳಿದಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ. ಹೆರಾಜು ಪ್ರಾಂಗಣಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಾರವಾರ, ಹಾಸನ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನ್ನಡ. ಬೀದರ್‌, 
ಕೋಲಾರ. ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮತ್ಸ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇತರ 


ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೌಗು ಹಾಗೂ ಚೌಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಎಕರೆ ಮೀನು ಕೃಷಿ ಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಮೀನು ಕೃಷಿ ಕೊಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ 
ವರ್ಷದ ಆವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡ 25 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.30.000/-  ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಸ್ಪಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಕೃಷಿ ಕೊಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ 
ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರೂ.10.000.00 ಗಳ ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹುಲ್ಲುಗೆಂಡೆ ಮೀನುಮರಿಗಳನ್ನು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡ 50 
ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.5000 ಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಬಾವಿ ಮತ್ತು 
ನೀರಾವರಿ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕೃಷಿಗಾಗಿ 250 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೆಂಡೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಿ ಮೀನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀನುಮರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಉತಾದನೆಗೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಮಟ್ಟದ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಫಾರಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇಜ್‌ ಮತ್ತು ಪೆನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನೆಗೆ, ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 


ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ, ಮೀನುಮರಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ, ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ 
ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


. ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೀನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ 


ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನನ್ನು ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಶಾಖ ನಿರೋಧಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರತಿಶತ 50ರ 
ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.2000 ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಶಾಖ ನಿರೋಧಕ 
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.10,000/- ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


ಇಳಿದಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ತಾಜಾ ಮೀನನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 
'ಮತ್ಸ್ಯವಾಹಿನಿ” ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಚಕ್ರ ಟೆಂಪೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಶೇ.25 ರಷ್ಟು 
ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.30,000 ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಶೇ.25 ರಷ್ಟು 
ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.35,000 ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ 
ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


ಇದಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತವಲ್ಲದ (ಪಾತಿ) ದೋಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ 
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.10000/- ಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಿಶತ 50 
ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.5000/- ಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮೀನು: ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 
ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮೀನು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ 
ನೀಡುವುದು, ಮತ್ತ್ಯಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


ಈ  ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ: 


ಪ್ರಿ ೪ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀನು ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಉನೃತೀಕರಣ, 


ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆ ಕೆಟ್‌ ವಿತರಣೆ. ಫೈಬರ್‌ ಗ್ಲಾಸ್‌ ಹರಿಗೋಲು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: k 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಹೊಸ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೀನು ಪಾಶುವಾರು 
ಹಕ್ಕಿನ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೋರದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ 


ಮಾಡಿ : ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆರಗಳ ಶೇ.50ರ ಜಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ 
ಹೆಕ್ಟರ್‌ ಜಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ರೂ.300/- ರಂತೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ, 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಗರಿಷ್ಟ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 
ಮೀನುಕೃಷಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. | Mee —— 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ಹಾಗೂ ಮತಕ್ನೇತ್ರವಾರು ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


(ಆ) | ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲು 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 


ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಲೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್‌ (ಬೆಳಗಾಲ | 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ) 
[ತುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 352 | 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 121.909.2020 | 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : | ವಸತಿ ಸಚಿವರು | 
ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
(ಅ) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ರಹಿತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ 2018 ರಲ್ಲಿ 
ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ರಹಿತರ 


ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರನ್ವಯ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 18,71,742ವಸತಿ ರಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. 


ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೇಡಿಕೆ 
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3,09,909 ವಸತಿ 
ರಹಿತರಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು/ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರವನ್ನುಅನುಬಂಧ "1 
ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ U8 ವಾರು 
ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ '2' ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಸಾ ಅಸುಷ್ಮಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್‌ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾ ಮತ್ತು ನ) 
ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾ ಮತ್ತು ನ) 
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಗ್ರಾ 


maxwN= 


(ಇ) | ಪುಸ್ತುತ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ 
ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು 
ಗುರುತಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು ; 
(ಯೋಜನಾವಾರು/ಮತ ಕ್ಲೇತ್ರವಾರು 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


L 


ಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ) ವಾ 
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಬಸವ ವಸತಿ 
ಯೋಜನೆ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, 
ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ 
ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ 
ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್‌ 
ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಾ ದಡಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1,51,715 ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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Houseless 
Naganur 
Ramdurg 
Raybag 


[es] 
NS) 


Naeaur | 1185 
768 


Belagavi  [Ramdure | 768 
Bolagvi Rays ooo |] 1298 
536 
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ULnNAME 
Houseless 
Chamarajanagar 1349 


Chamarajanagar elandur 
Chamarajanagar Total 5063 
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Chikkamagaluru Total 
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[Chitradurga [Molakalmuru 
[Dakshina Kannada _ [Bantval 387 


Dakshina Kannada Beltangadi 
Dakshina Kannada Kotekara 141 
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District ULB NAME Number of 
Houseless 


Dakshina Kannada 
Dakshina Kannada 
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Davanagere 
Davanagere 
Davanagere 549 
Davanagere 
Davanagere 145 

NET RET 
Dharwad 391 


Dharwad 
Dharwad Hubli-Dharwad 
Dharwad 
Dharwad 
Dharwad 915 
DharwadToal | | 11452 
Gadag 
Gadag Gajendragarh 
Gadag 
Gadag 
Gadag 
Gadag Naregal | 960) 
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Houseless 
Ron 1846 


Gadag Shirhatti 1101 
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Hassan Total 
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Haveri 
Haveri 
Haveri 
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Haveri 
Haveri Total 
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Houseless 
KalaburagiToal {1 °° | 19037 
425 
471 


Ww 


Kodagu Total 1587 
Kolar Bangarapet 92 


Kole Mal reli 90 
Srinivaspur 548 
KoarToai {|} 3908 


202 
128 
117 
[Kopp “°° [Kushtagi 

1272 
348 


Mandya“ [Malavalli 


Mandya“ [Nagamangala 


21 
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Number of 

Houseless 


Mysuu “°° [Nanjangud 
4 


173 

Hatti 

393 

Manvi 997 
Raichur “°° [Sindhnur RN ETIT 
362 
RaichurToa | {| 13385 
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mre J wane | 
Houseless 

RamanagaraTota {| 
275 
Shivamogga [Sagar 709 
Shivamogga Shikarpur 
Shivamogga ___ [Shivamogea 
[Shivamogea ____ [Siralkoppa 
194 
Shivamogga Total 
[Tumakuru ____ [Chiknayakanhalli 
[Tumakuru _____[Gubbi 
406 
[Tumakoru ____——_—[Kunigal 285 
335 
607 
TN SN NT 
| 
[Tumakuru —_——__[Tumakuru 
MumakuruToad | | 8 
410 
352 
176 
650 
Udupi | 

Uttara Kannada 
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District ULB NAME Number of 
Houseless 
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Houseless 
Yagi ““°_“___ [Shorapur 
VadgiriTota {1 °°“ “| 11375} 
GradToa {1 777 | 309909] 


Nous 
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(hn 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


} 


| 355 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


| ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ.ಆರ್‌.ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್‌ 
(ಬೆಳಗಾಂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ), 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


21.09.2020 


[ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


PSE EY EE EE 


ಕ್ರಸಂ, ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ 
ಮ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ | ಹೌದು ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್‌ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 
ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ | ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ 


ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೋಯಾ ಬೆಳೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ 

ಘೋಷಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೋಯ ಅವರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಹಂಗಾಮು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ 2020ರ 

ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ 

ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪರ್ಷ 
ee 


ಕೈಗೊಂಡ ಬೀಜಗಳ ಛಕ್ತೆ 
ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು 


ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಷಾಹದಿಂದಾಗಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ 
ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ 


ನೀಡಲಾದ ಪರಿಹಾರದ 
ಆ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು(ಕಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿಪರ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸೋಯಾಅವರೆ ಬೀಜಗಳ ನಿಗದಿತ ಮೊಳಕೆ 
ನ್‌ 1 nis ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಶೇ.70 ರಿಂದ 65 ಕೈ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಶೇ.65 
ನೀಡುವುದು) ರಿಂದ 60ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು (Letter No 15-11/2014-SD- 
iV Dt: 19-06-2020). ಈ ಕುರಿತು ಕೂಡಲೆ ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಪತ್ರಿಕೆ 
ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. 
ಆದಾಗ್ಯೂ ರೈತರು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಸೋಯಾಅವರೆ ಬಿತ್ತನೆ 
ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ 
ಸೋಯಾಬೀನ್‌ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು |, ಸ 2 x 
ಧನ "| ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್‌ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಇ | ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? | ಮ್ರಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿವರ “ಅನುಬಂಧ”ದಲ್ಲಿ, ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಂಪನಿಗಳ 
(ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ| ಮೇಲೆ ಬೀಜ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು) 


ಸ೦ಖ್ಯೆ: AGRI-ACT/157/ 2020 


ಅನುಬಂಧ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೋಯಾಅವರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಿದಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 


; ಕ್ರ.ಸಂ. ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆ 


— 


ಅಮರಾವತಿ ಸೀಡ್ಸ್‌, ಕರ್ನೂಲ್‌ 


2 ಅಮಿತ್‌ ಸೀಡ್ಸ್‌, ಖಂಡವಾ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 
3 ಅರುಣೋದಯ ಅಗ್ರೋ ಸೀಡ್ಸ್‌ &೩ಸರ್ವಿಸ್‌, ಬಳ್ಳಾರಿ. 
4 
4 ದಾದಾಜಿ ಸೀಡ್ಸ್‌, ಖಂಡವಾ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 
5 ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಟೆಕ್‌ ಅಗ್ರೋ ಎಂಟರ್‌ ಪ್ರೈಸಸ್‌, ಗದಗ 
if ಪ =] 
6 | ಕರ್ನಾಟಕರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
7 ಲಕ್ಷೀ ಅಗ್ರೋ ಸೀಡ್ಸ್‌ ೩ಸರ್ವಿಸ್‌, ಬಳ್ಳಾರಿ. 


[oe 


ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್‌, ಹೈದರಾಬಾದ್‌. 
ರಾನ್‌ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
ಪರಮ ಅಗ್ರೋ ಸೀಡ್ಸ್‌, ಖಂಡವಾ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 
ಸಾಯಿ ಅಗ್ರೋ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ. 

12 | ಶಾಂತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ ಕಂಪನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ 
J 
13 |ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್‌ ಸೀಡ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿ, ಖಂಡವಾ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 
14 ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದ್ಗುರು ಸೀಡ್ಸ್‌, ಹೈದರಾಬಾದ್‌. 

L 

15 | ಸುಂದರಂ ಎಂಟರ್‌ ಪ್ರೈಸಸ್ಸಿವಿಟಿ ಲಿ. 
16 ವಿ.ಕೇರ್‌ ಸೀಡ್ಸ್‌ ಪಿವಿಟಿ ಲಿ. 
17 ವರದಾ ಅಗ್ರಿ ಟೆಕ್‌ ಲಿ., ಹೈದರಾಬಾದ್‌. 
18 ವರದಾಸೀಡ್ಸ್‌ ಫಾರಂ, ಬಳ್ಳಾರಿ 
19 ವರುಣ್‌ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಸೀಡ್ಸ್‌ , ಬಳ್ಳಾರಿ 


\D 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


356 


ಶ್ರೀ ಮೆಂಜುನಾಥೆ ಹೆಚ್‌.ಎ: 
21.09.೨೦೭೦. 


ಉತ್ತರಿಸುವ`'ದಿನಾಂಕ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಕೋಪಂಯೋನ | 


ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರು. 


ತ್ರ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರೆ 
ಸಂ. 
ಅ) | ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ ಸರ್ಕಾರದ 
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕೋಟಾದಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ನಿಗಮ 
ಮತು ವಾಲ್ಕೋಕಿ ಅಭವ್ಯೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳಗೆ 
[ $ 
ಬಂದಿದೆ. 


ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ 
ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ: 


ಆ) | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ಸು `ಪಡೆದಿರುವ'ಗುಕಣ 
ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳೇನು? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕೋಲಾದಡಿ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಪಾಪಾ] 
ಸಜಿವರು ಹಾಗೂ ನಿಗಮಗಳ ಆಡಳತ ಮಂಡಳಆಯ 
ವಿವೇಚನದಲ್ಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 
'ಕೋಲಾದಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರಿ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಹಾಗಾಗಿ ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕೋಟಾದಡಿ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತ 
ನಿಗಡಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನುದಾನ ಹಿಂಪಡೆಯುವ 
ಪಶ್ನೆ ಉದ್ದವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ 64 ಆರ್‌&ಐ ೭೦೭೦ 


(ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್‌. ಪಿ (ಹುಣಸೂರು) 
FF ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ |: | 359 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : [21.09.2020 
ದ ಸಜಿ:ವರು ವಸತಿ ಸಚಿವರು 
8.ಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
(ಅ | ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಆದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅನ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾಡಲು ಸಚಿವ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ | ಸಂಪುಟದ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 
ಯೋಜನೆಗಳ ಐಷ್ಟು | 14.02.2020 ರಿಂದ 31.03.2020 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ 
ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಕ್‌ | ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ; ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜಿಪಿಎಸ್‌ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ 
ಒಟ್ಟು 2156 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 
12 ಹೆಚ್‌ಎಹೆಚ್‌ 2020, ದಿನಾಂಕ: 19.05.2020 ರಲ್ಲಿ 
ರದಮ್ದಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡತಿವೆ. 
ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾ & ನು 
ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 
ಒಟ್ಟು 2156 
— WE 
| (ಆ) ಬಾಕ್‌ ಮಾಡಲಾದ |] ಅನ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಆಗಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ 
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ | ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್‌. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ 
ಮಾಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಗತಿಯನ್ವಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್‌. ಗೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವು | ಕಾಲಾವಕಾಶ ವೀಡಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ 
ದು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದೃವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಲ್ನ 
(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ) 
ವಸತಿ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಜೆ 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಜ್‌. ಪಿ (ಹುಣಸೂರು) 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 360 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 21.09.2020 
[ಉತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : | ವಸತಿ ಸಚಿವರು 
& 
ಖು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ನ (ಅ) | ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2019 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 
ಸುರಿದ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; 


ಉಂಟಾದ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. 


2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳ ಹಾನಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ರಾಜೀವ್‌ 
ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಾಗಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 251 ಮನೆಯ ವಿವರವನ್ನು 


ನಮೂದಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 
(ಆ) | ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸರ್ಕಾರವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 


ಮನೆಗಳನ್ನು ನೆರೆಹಾವಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 
ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ | ನೀಡಲಾಗುತಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಗ್ರಾಮವಾರು ಮನೆಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ (ಶೇ.75ರಿಂದ 
ನೀಡುವುದು) 100ರಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮನೆಯ ಪುನರ್‌ 5,00,000.00 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
§ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ (ಶೇ.26ರಿಂದ 
ಬಿ ವರ್ಗ | 75ರಷ್ಟುಹಾನ್ರಿ 
ಮನೆಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ 3,00,000,00 
ಮನೆಯನ್ನು ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ 5,00,000.00 
ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ (ಶೇ.15ರಿಂದ | 
ಸಿವರ್ಗ ಮ 50,000.00 
25ರಷ್ಟು ಹಾನಿ) 
H L 
| ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 634 ಮನೆಗಳು 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿಯ್ದು, ಸದರಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ರೂ. 0.52 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಈವರೆವಿಗೆ 


ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮವಾರು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
| 1 ಮನೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. | 
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ಜಾಮಿ ನ್ನ 
(ವೆ. ಸೋಮಣ್ಣ) 
ವಸತಿ ಸಚಿವರು. 


ಫಿ 
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NERA ರಾ ಥ್‌ ನಾ ಸ 7 ನಾನಾ CATR 


ವ: 


Bilikere Bilikere 
Chilkunda Habbanakuppe 2 
Dodda Hejjur Doddahejjur 1 
Dodda Hejjur Konanahosahalli 8 
Govindanahalli Chennasoge 1 
Hanagodu Kamegowdanahalli po 
Heggandur Heggandur 2 
Heggandur Kudlur 1 
Kademanuganahalli |Uduvepura 1 
Karanakuppe Hemfmige Colony 1 
ಸಂಪೂರ್ಣ Maradur Maraduru 1 
ಸಂಪೂರ್ಣ Mookanahalli Ramapatna 1 
ಸಂಪೂರ್ಣ Neralakuppe Billanahosahalli 1 
Neralakuppe Chadanagiri 2 
Neralakuppe Kachuvinahalli 1 
ಪ್ರ Thattekere Nilavagilu 4 
ಸಂಪೂರ್ಣ Thattekere Thattekere 1 
ಸಂಪೂರ್ಣ Uyyigowdanahalli Hundimal 1 
ಸಂಪೂಣಣ Total 32 
ಭಾಗಶಃ (ಪು: Aspathrekaval Ballenahalli 3 
ಭಾಗರಃ (ಪು Aspathrekaval C.B.T. Calony 3 
ಭಾಗಶಃ (ಪು; Aspathrekaval SHUBHASH CALONY 1 
ಭಾಗಶಃ (ಪು Aspathrekaval Vinobha Calony 1 
ಭಾಗಶಃ (ಪು Bannikuppe Bannikuppe 1 
ಭಾಗಶಃ (ಪ್ರ Bannikuppe Doddegoweanakoppalu 1 
ಭಾಗಶಃ (2 Bannikuppe Kadanakoppalu 1 
ಭಾಗಶಃ (3 Beejaganahalli Reddykoppalu 1 
ಭಾಗಶಃ (3 Bilikere Mallinathapura 1 
ಭಾಗಶಃ (ಪ Bolanahalli Bolanahalli 1 
ಭಾಗಶಃ ( Chatlahalli Benkipura 5 
ಭಾಗಶ: (ಪ್ರ Challahalli Challahali 2 
ಭಾಗಶಃ (ಪು Challahalli Thippur Kl 
ಭಾಗಶಃ (ಪು ಮಾಃ Chilkunda Chilkunda 2 
ಭಾಗಶಃ (ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ) Dharmapura Dharmapura 4 
ಭಾಗಶ (ಪುನರ್‌ ) Dharmapura Halladakoppalu 1 
ಭಾಗಶಃ (ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ) Dodda Hejjur Doddahejjur 3 
ಭಾಗಶಃ (ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ) Dodda Hejjur Konanahosahalli 14 
ಭಾಗಶಃ (ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ) Dodda Hejjur Veeranahosahalli 1 
ಭಾಗಶಃ (ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ) Gagenahalli Halepura 1 
ಭಾಗಶಃ (ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ) Gagenahalli Vaderahosahalli 1 


Ke, 
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ಭಾಗಶಃ (ಪ್ರನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ) 


ಭಾಗಶಃ (ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ) Hemfmige Colony 
ET) arnains ——enmes ———— 
SB GT) iniitarafl— [Basen HE — 
BS) ormuiorahall— rman ———— 
[SG Fa ——Jalioralsoved —aherences ——— 
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Maji Gurupura 


Kamegowdanahalli 
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Mookanahalli 


Neralakuppe Neralakuppe 
Sindenahalli 3 
SrosramarsraFal [isvar 7 
Singaramaranahalli [Shanthipur 
Singaramaranahalli 
Sonahalli 1 
Matekes Nena 


f ನ 
ಭಾಗಶಃ (ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ) Uddur Kaval 
ಗಡ (ಪರ್‌ Tn 


RE 


RE 


ಈ 
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Aspathrekaval 


Drarmapurs —[Srivainagars 
Bharmaptrs —— [Farieall 


Heggandur 
Heggandur 
Kademanuganahalli 
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Kademanuganahalli 
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ಭಾಗಶಃ (ದುರಸ್ಥಿ) 


Sindenahalli 

ಭಾಗಶಃ (ದುರಸ್ಥಿ) Thattekere Thattekere 

Uddur Kaval Gowripura 

Uddur Kaval Honnikuppecolonu 
Uddur Kaval Nanjapura 
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Uyyigowdanahalli 


ಭಾಗಶಃ (ದುರಸ್ತಿ) \ Uyyigowdanahalli 
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LAQ-360 ಅನುಬಂಧ 


ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ 


ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ Biligere Biligere 
ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ Biligere Mailambooru 
pr 


ಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ Hosaramenahalli 
ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ Challtahalli Benkipura 
ಸ್ವಲ್ಲ Challahalli Challahali 


Challahalli Thippur 


oat 
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LAQ-360 . ಅನುಬಂಧ 
ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ್ತರ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ 
ಫಸ ಕ ರ Lr ಸ 


Beeranahalli 
Heggandur Beeranahallikaval 


Heggandur Heggandur 31 
Heggandur 


Heggandur. Kudlur 
Vaddambalu 


SES TT ademanigsraroii Bosraihanrarafolr— 
SS TTT edemanuganahsli—|Hi Boreronpsdokoa —— 
Se TT———ademenicananall Kikkorkaie 
SS TT ademariganahaii hunduhcbrs ——— 


Toles Tangara Nes ——— 
Salata ———Tiiuinurayans Hora — 
SS TT—orenakiss —[arinchal 
TTT orenakuppo ——Henimice Sony —— 

Karanskipps — Henne] 


anagal 
Karanakuppe aranakuppe 


Karimuddanahalli Basavanahalli 


Doddakoppalu 
attemalalavadi 


Ambedkar Hosur 
Dasanapura 


Dasanapurahadi 


Pp 
ಮು 
ww 
Ky 
ಬ 


PA 
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fy 
kl 
fy) 
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Haralahalli 


Tiana 


v3 3 
ಬ್ರ್ವಿಸಿಲ್ಲಿ 


ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ 


K.Colony 


Abbburu 


Billanahosahalli 


Neralakuppe Chadanagiri 


LAQ-360 ಅನುಬಂಧ 


sy ಎನ್ನ ಸ ತ A NS 
Nersskipps ——Kochunanel 
eatin oda TE — 
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onion TT 


Neralakuppe 


i Sian 
A Tate | Rea 


Sindenahalli 


ES RENEE RT 
ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ i Devagalli MR 


ಎಲ್ಲಿ Singaramaranahalli 
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RS Trove Tee ER ERS 
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Uyigowdanahallihosur 
 Pakshrajepds 
Halepeniahal 
Hosapenjahalli 


ETT ivondarator To ರ್‌ 
ರಸ Woswdanahel — Mosse ————— 
MSNA Pr Himsa 


Uyyigowdanahalli 


Grand Total 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


: 828 


(ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ) 


ಮಾಸ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಲಾಲಾಜಿ ಆರ್‌.ಮೆಂಡನ್‌ (ಕಾಪು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 21.09.2020 
ಉತ್ತರಿಸುವೆ ಸಚಿವರು : ಮುಜರಾಯಿ, ಮೀೀಮುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಲದರು 
ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 
ವ ನಲು ವ ಗತ ಮಿಸಾ 
SS ee 3 ES 
ಅ) ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ | :| | 
| | ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ; | | 
| ತರವಾದ ಕಡಲು ಕೊರೆತ ಬಂದಿದೆ. 
| | ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ | | 
' ಗಮನಕ್ಕೆ, ಬಂದಿದೆಯೇ; | | | 
ಆ) | ಬಂದಿದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಪು ವೆಧಾನ |: 202021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮುದ್ರ 


ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಳೂರು, 
ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಹೆಜಮಾಡಿ, ಪಡುಕೆರೆ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತರವಾದ ಸಮುದ್ರ 
ಕೊರೆತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯೆ 
ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ 


| ಕೊರೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಿಲು ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ 


| ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಳೂರು, ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಹೆಜಮಾಡಿ, 
ಪಡುಕೆರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ 


ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಕೈೆಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಕ್ರಮವೇನು; | 
[ಇ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ 
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ | | ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತೆ ತಡಗೋಡ 
ಮಾಡಲು 5 ಕೃಮಕ್ಕೆಗೊಳುವ ಬಗೆ | | ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ 
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಈ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ | 
| | ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ, ಕಡಲ ಕೊರೆತ | 
ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ 
| ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | 
| ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳ೦ಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
lek, } | 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:೧೦ 23 PSP 2020 (£-343883) 


ಕೋಟಿ ಸೆ ಪೂಜಾರಿ) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 
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ಈ 


(ee 


| ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


| ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್‌. (ಬೇಲೂರು) 


3 | ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


21.09.2೦2೦ 


| 
3] ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು | 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


| ಉತ್ತರ 


ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಡಕಚ್‌ೇರಿ 
ಗಳು ಎಷ್ಟು; ಸದರಿ ನಾಡಕಛೇರಿಗಳ 
ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕೆ, ಬಂದಿದೆಯೇ 


ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಸಬಾ, ಬಿಕ್ಕೋಡು, 
ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಹಳೇಬೀಡು ಮತ್ತು ಜಾವಗಲ್‌ ಸೇರಿ 
ಒಟ್ಟು 06 ನಾಡಕಛೇರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 
ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 
| ಉಳಿದ ಸಾಡಕಛೇರಿಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕೆೆ, ಬಂದಿದೆ. 
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| | 
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ಜಾವಗಲ್‌, ಹಳೇಬೀಡು, ಹಗರೆ, ಕಸಬಾ, 
ಬಿಕ್ಕೋಡು ಮತ್ತು ಅರೇಹಳ್ಳಿ 
ನಾಡಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 202021 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಬಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ 
ಲಾಗುವುದೆ, ಇಲವಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೇ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು 


ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದೇ? 


ಕರ್ತವ್ಯ 


ಸ್ಪಂತ  ಕಟ್ಟಿಡವಿಲ್ಲದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಡದಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಡಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಆದರೆ, ಹಳೇಬೀಡು, ಹಗರೆ, ಕಸಬಾ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕೋಡು 
ವಾಡಕಛೇರಿಗಳು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ 
ವಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ನಾಡಕಛೇರಿಗಳನ್ನು 
ದುರಸ್ಥಿಪಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಕೀಕೃತಪಾಗುವ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹಾಗೂ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು 
ಆಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು 
ಇನ್ನುಳಿದ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಾವಗಲ್‌ ನಾಡಕೆಛೇರಿಗಳು 
ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರು 
ವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ನಾಡಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸ್ಟೀಕೃತವಾಗುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
ಆಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 32 ಎಜೆಎಸ್‌ 2020 


KN 
N ಪಾ Bc 
(ಆರ್‌.ಅಶೋಕ) 
ಕಂದಾಯ ಸಜಿವರು 


ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಚವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
831 
ಶ್ರೀ ಅ೦ಗೇಪಶ್‌ ಕೆ.ಎಸ್‌. 
21-09-202೦ 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಚೇಲೂರು  ``ವಿಧಾನೆ 


ಸಭಾ 


ಕ್ಲೇತ್ರದ್ಲ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಇಲಾಖೆಯುಂದ 
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 
ನಿಲಯಗಳು 
ಯಾವುವು: 
ನೀಡುವುದು) 


ವಸತಿ 


ಎಷ್ಟು; 
(ವಿವರ 


ಬೇಲೂರು ' ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಯೆಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 
ನಿಲಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಪರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ. 


1) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ. 
ಹಳೇಬೀಡು. 

2) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಹಗರೆ. 

3) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ. 
ಸಾಣೇನಹಳ್ಳ. 

4) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ. 
ಅರೇಹಳ್ಞ. 

5) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, 
ಜಕ್ಲೋಡು. 

6) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, 
ಬೇಲೂರು ಟೌನ್‌. 

7) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ. 
ಹಳೇಬೀಡು. 

8) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, 
ಬೇಲೂರು ಟೌನ್‌. 

೨) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, 
ಹಗರೆ. 

10) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, 
ಬೇಲೂರು ಬೌನ್‌. 

1) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, 
ಬೇಲೂರು ಟೌನ್‌. 

12) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, 
ಬೇಲೂರು ಬೌನ್‌. 

13) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, 
ಬೇಲೂರು ಟೌನ್‌. 


ಆ) 


ಸದರಿ "ವಸತಿ `ನಿಲಯಗಳಗೆ 


ಪಂತ ಕಣ್ಣಡ ಮತ್ತು 
ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ: ಎಷ್ಟು 


ವಸತಿ ನಿಲಯಗಕು ಬಾಡಿಗೆ 
ಕಟ್ಟಡೆದಲ್ಪ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು 
ಯಾವುವು: (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ 


ನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡಗಳು 
ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ: 


ಈ) | 2೦5ರ-21ನೇ ಸಾಅನಲ್ದ 


ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ 


ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಹೊಸ 
ಕಟ್ಟಪದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಸಲು ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ: 


13 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ೦೨ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಗೆ ೯ಗತ್ಯ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ಪಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ೦3 ವಿದ್ಯಾಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಬಾಡಿಗೆ 
ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲದ್ದು. ೦1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಕಣ್ಟಡದಲ್ಲ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 
ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಕಕಂಡಂತಿರುತ್ತಪೆ. 


ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲ ನಡೆಯುತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು: 

1) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ. 
ಹಳೇಬೀಡು. 

2೨) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, 
ಬೇಲೂರು ಟೌನ್‌. 

3) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, 
ಪೇಲೂರು ಟೌನ್‌. 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲರುವ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ: 

1) ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ. 
ಬೇಲೂರು ಟೌನ್‌. 


ಇ) | ಮೆಕ್‌ `ಪೊರ್ವ ಬಾಲಕರ] ಬೇಲೂರು `ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ 


ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 
ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ. 


ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ಮುಂದುವರೆದು, ಹಕೆಜೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಪ್ಲರುವ ಮೆಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ 
ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 2೦೦3-೦4ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ನಿರ್ಮಿತಿ 
ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯುಂದ ಸಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ. ಯೋಜನಾ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹಣ 
ಮರುಪಯೋಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ, ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ 
ರವರು ೭೦೦8 ರಣ್ಣ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಕೇಸನ್ನು (ಮೊಕದ್ದಮೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ-2೮5/ 2೦೦8) ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲ ದಾಬಲಸಿದ್ದು, 
ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಸದರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 
ನಿಲಯಕ್ಷೆ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಪ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಉ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲ ಈ 
ವರಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳನು 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ: ಯಾವುವು: 


ಎಲ್ಲಾವುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದೆ; ಎಷ್ಟು 
ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಸಮುದಾಯ 


| ಖೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ 39 ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಸಮುದಾಯ 


ಭವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ 


ಇ| ಪೈಕಿ 2೮ ಭವನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ೦5 ಭವನಗಳ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ್ದು, ೦7 ಭವನಗಳಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಪ 
ಚಾಲ್ರಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ೦೭ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 


ಭವನಗಳ ಅಪೊರ್ಣ | ನಿವೇಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಖೆಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಹಂತದಲ್ಲವೆಃ ಅವುಗಳನ್ನು | 39 ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಜಸಲು ಅನುದಾನ 
ಜಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಾಗಿದೆ: 
(ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


Me] 


ರೂ.673.0೦ ಲಕ್ಷಗಳಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ, ರೂ.49೮.78 
ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ 
ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಾಕಿ ಅಸುದಾನ ಜಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವನವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲ 
ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಚೇಲೂರು" ತಾಲ್ಲೂಕಿನ] ಇಲ್ಲ. — 
ಜಗಜೀವನ್‌ರಾಮ್‌ 

ಸಮುದಾಯ ಭವನ | ಪೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ೦8 ಜಗಜೀವನ್‌ ರಾಮ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಕಾರ್ಯಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ೦8 ಘಫವನಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ರೂ.೨೭.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳಗೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ, ರೂ.೨೭.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜಡುಗಡೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲು ಬೇಕಾದ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭವನವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಸದರಿ | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 

ಅಸುದಾನವನ್ನು ಈ ಸಾಲನಲ್ಲ 

ಜಡುಗಡೆಗೊಆಸಲಾಗುವುದೆ; 

ಈ ಬಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರ 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ 

ಕ್ರಮಗಳೇನು; 

ಆಲೂ ವಿಧಾ ಭಾ | ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಸಮಾಜ "ಕಲ್ಯಾಣ `ಇಲಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ವತಿಯಂದ: ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಪ್ಲ ೦1! ವಸತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತಿರುವ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವು 


ಒಟ್ಟು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳೆಷ್ಟು; 
ಅವುಗಳಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 


ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲಣ್ಲದ್ದು, ವಾಸಯೋಗ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 
ಶಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯು ಪ್ವಂತ ಕಣ್ಟಡದಲ್ಲ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ೦೮ 
(೦4-ಪೆ.ಜಾತಿ [eo] ಹಿ೦.ವರ್ಗ) ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ೦8 ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ಪಂತ 
ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವ&ಸುತ್ತಿವೆ. ಬಾಕಿ ಉಳದ ೦೭ ವಸತಿ 
ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಡಾ। ಜ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಜಬೀಕೊಡು, 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪರುತ್ತದೆ. 


ಶ್ರೀಮತಿ ``ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ `ವಸತಶಾಟಿ "ಹಗ ಸ್ಟಂತ ಕೆಟ್ಟ 1 

ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿವೇಶನವು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ 

ಆಥಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ 

ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

ಎ 1ಹಕೆಬೀೂಡು ಮೊರಾರ್ಜ ವಸತ 
ಶಾಲೆಗೆ ಜೋದಕ- 


ಬೋದಕೇತರ ಸೌಕರರಿಗೆ 


ಪನತಿ.. `ಅಣ್ಣಡ:.. ಕಳಿದೇ ಯ? ಸಂತ 0 ad 
ಇರುಳು ಸರ್ಕಾರದ | ವ್ರರ್ಗ್ಧದ ಪಸತಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: | ನಾಕರರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವರು ದೂರದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಊರುಗಳಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಮಾಡುವುದರಿಂದ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ 
ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ: 


ಏ72ರ೭2ರ-2ಣೇ ಸಾಅನ್ವ 


ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛೆಯ | ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದೆ; 


ಸಕು ಡ6ವ ಪಕವಿ ೭2೦೭೦ 


(ಬೋವಿಂದ”ಎಂ.ಕೊರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆಳು ಹಾಣೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಜಿವರು 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಅ೦ಗೇಶ್‌ ಕೆ.ಎಸ್‌ (ಬೇಲೂರು) ರವರ ಚುಕ್ಷೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-ಆ3ಕ್ಷೆ ಅನುಬಂಥ-1 


ವು 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಟ 
—— ಸ್‌ 
ಕ್ರ. | ಮಂಜೂರಾದ ಮಂಜೂರಾತಿ।| ಜಡುಗಡೆ | ಖಾಕಿ ಬಡುಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಹ್‌ ವ ವರ ್‌ 
ಸಂ ವರ್ಷ ಭವನದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ ತ್ರ ತ್ತ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿ Bi 
1} 2010-1 ಅಂಖೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಟೌನ್‌ 42.00 | 42.00 0.೦೦ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಗಿದಿದೆ 
2| 2012-13 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಬೇಲೂರು ಭಕ್ಷಣನೋಡು ಅದಲಾಗಿ 10.00 10.00 ೦.೦೦ ಪಿ.ಡಬ್ಯ್ಯೂ.ಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ವಡ್ಡರಹಳ್ಳ 1 | 
Se 
3] 2012-13 ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ ಬೇಲೂರು ಗಂಗೂರು 12.00 12.00 0.೦೦ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 
4 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ | ಬೇಲೂರು ಅರೇಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ | 3೦.೦೦ | 3೦.೦೦ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 


6]| 2012-13 


2012-13 


ad 
Wad 
] 


ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಬೇಲೂರು ಮಾಕೇನಹಳ್ಳ 10.00 10.00 0.೦೦ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 
2೦1೭-13 ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ ಬೇಲೂರು ರಾಮೇನಹಳ್ಟ 10.00 10.00 ೦.೦೦ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 
py 
10| 2012-1 ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬೇಲೂರು ಹೆಬ್ಬಾರ ್ಳ si 10.00 10.00 ೦.೦೦ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಡ್ಹಬ್ಯಾ | 
ಪ ಗಿ 
1| 20೭-18 | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ | ಬೇಲೂರು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಐದಟಾ 10.00 ೨.64 0.೦೦ ಪಿ.ಡಬ್ಬ್ಯೂ.ಡಿ ಮುಗಿದಿಜೆ 
ಸಂಕಿಹಳ್ಳ by 
12| 2012-13 ಅಂಬಖೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ ಹುಅಕರೆ 10.00 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಾಜನಹಳ್ಳ ಯುಂದ 
13| 2012-13 ಅಂಬೇಡ್ದರ್‌ ಭವನ ಬೇಲೂರು ನೀಲಗಿರಿಕಾವಲ್‌ 10.00 9.72 ಪಿ.ಡಲ್ಯ್ಯೂ.ಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
L ಭೋಪವಿಕಾಲೋನಿ 
14 | 2೦13-4 | ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | ಬೇಲೂರು | ಯಕಶೆಣ್ಣಹಳ್ಳ ಏರ.೦೦. 00 0 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ ವ್‌ 
15 | 2೦13-14 | ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ | ಬೇಲೂರು | ನಾಗರಾಜಮರ 10.00 10.00 ೦.೦೦ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಮುಗಿದಿಡೆ 


__ eoue |e 


2೦೫ 


cpogHfE geucsea Siam 


ಕ್ರ. | ಮಂಜೂರಾದ ಮಂಜೂರಾತಿ] ಜಡುಗಡೆ | ಬಾಕ ಬಡುಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಸ ಪರ್ಷ ಭವನದ ವಿವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ ತ್ರ ತ್ರ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿ Mn 

17| 2013-14 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಬೇಲೂರು ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳ 10.00 10.00 0.೦೦ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 

18 | 2013-14 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಬೇಲೂರು ಗೊರೂರು 10.00 10.00 ೦.೦೦ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 

19| 2೦13-14 | ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | ಬೇಲೂರು ಕಡೆಗರ್ಜೆ 10.00 10.00 ೦.೦೦ ಪಿ.ಡಬ್ಬ್ಯೂ.ಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
2೨೦1-4 | ಅಂಚೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | ಪೇಲೂರು ಮರೂರು 10.0೦ 10.0೦ 0.೦೦ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಮುನಿದಿಡೆ 

21| 2013-14 ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ ಬೇಲೂರು ತಲಗೋಡು ಏಿದಲಾಣಿ 10.00 10.00 ೦.೦೦ ಪಿ.ಡೆಬ್ಬೂ. I) ಮುಗಿದಿದೆ 

ಸನ್ಯಾಸಿಹಳ್ಳ ಜ್ಞ 
22| 2೦13-14 | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ | ಬೇಲೂರು ಕೆಸಗೋಡು 10.00 10.00 0.೦೦ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
ನಲ್ಲೂರು ಬದಲಾಗಿ 

3 3-14 § . - 

23| 2೦13-1 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಚಕ್ಸೋಡು ಬೋಕನಹಳ್ಳ 10.00 0.೦೦ ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ 
24| 2೦14-15 | ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಛವನ ಉಂಬಳಗೋಡು | 10೦೦ | 10.00 0.೦೦ ಮುಗಿದಿದೆ 

ನೆಲ್ಲಿಕೆರೆ ಬದಲಾಗಿ 
25| 2೦15-16 ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ ಬೇಲೂರು 10.00 10.00 0.೦೦ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 
ಡ್ದರ್‌ ಘನನ ಹುಲುಗುಂಡಿ 
26] 2೦1೮-16 ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ ಬೇಲೂರು ನಿಚ್ಷರುಖದಲಾಗಿ 10.00 10.0೦ ೦.೦೦ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅತ್ತಲಗೆರೆ ಳಳ 
27| 2೦15-16 | ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ | ಬೇಲೂರು ಕಿತ್ತಾವರ 12.00 12.0೦ 0.೦೦ ಪಿ.ಡಬ್ಯ್ಯೂ.ಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
28] 2೦15-6 | ಅಂಲೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ | ಬೇಲೂರು ಮಲ್ಲಾಪುರ 12.00 | oo ೦.೦೦ | ಪಡಬ್ಯ್ಯೂಡಿ ಪೆಗತಿಯೆಣ್ದದೆ 
| 
ಐ ಹುಣಸೇಕೆರೆ ಬದಲಾಗಿ 
29] 2015-16 ಅಂಬೇಡ್ಸರ್‌ ಭವನ ಬೇಲೂರು ಎಸಾಸುರಾಪುನಿ 12.00 3.60 8.40 ಪಿ.ಆರ್‌.ಇ.ಡಿ ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ 
| 1 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವೆನ | ಪೌಲೂರು ಮೊಗೆಸಾವರ 12.೦೦ ಇ. 84೦ ಪಿ.ಆರ್‌. ಇ.ಡಿ ಪ್ರಗತಿಯೆ್ತದೆ 
pS | 
K | ೋವಿನಹಳ್ಳ ಬದಲಾಗಿ ಇ. ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವಿಧ 
pe 3 2, Kew 

| 2೦15-16 ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ ಬೇಲೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳ 12.00 3.00೦ ೨.೦೦ ಮಿ.ಡಬ್ಯ್ಯೂ.ಡಿ ಹಂತ 


& 

evve'a Hob 

pa eT) 20೦೫ 29-5೦ರ zo 
chee ಸನಂ | ದಾರ | ಕರದಿ | ೨-೦೦5 [| 


ಎಂಜ For 
cog gees puma 9a 


ENE ಭನ್‌ 
ಕ. | ಮಂಜೂರಾದ 


ಕಾ 


ಬಡುಗಡೆ | ಬಾಕ ಬಡುಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಸ ವರ್ಷ ಭವನದ ವಿವರ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರತ 
— MES 
¥ pe] 
33| 2015-16 ಅಂಬಖೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ 3.00 9.೦೦ ಪಿ.ಡಬ್ಬ್ಯೂ.ಡಿ ಜಂಡನ್ನ್‌ಪ್ರಶ್ರಿಯೆ:ವಿಫ 
ರ ಹಂತ 


ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಭವನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ 


86] 2016-7 | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ | 12೦೦ | 
ST] esses] — as Te 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏವಿಧ 
ಹಂತ 


49೨5.78 176.20 j 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಅಂಗೇಶ್‌ ಕೆ.ಎಸ್‌ (ಬೇಲೂರು) ರವರ ಚುಕ್ಜೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-ಆ31ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2 


ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ 
ಪ. | ಮಂಜೂರಾದ ಮಂಜೂ ರಾತಿ] ಬಡುಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ್‌ ವನದ ವಿವರ ಕು ಮ ರಾದ ಸಳ ಮಾ 
died aed ಸಷ iE 


ಐರವಳ್ಳಿ ಬದಲಾಗಿ § 


ಬೇಲೂರು ನಗರ ಭೋವಿ 


Sm] een 
fre] wens EEE 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ವಿಂಗೇಶ್‌ ಕೆ.ಎಸ್‌. (ಬೇಲೂರು) 
[ಖುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ |:| 82 ಈ. 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 21.09.2020 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು ವಸತಿ ಸಚಿವರು 


A ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

(ಅ) | ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರ 
ನಿವೇಶನ ರಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು: | ಸಂಖ್ಯೆ 461. 

(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 

(ಆ) |ಸದರಿ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ 
ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, | ನಂ.158ರಲ್ಲಿ 3.17 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ನಿಸುವ ಯೋಜನೆ | ಜಮೀನು ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌. ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ, 
ಯಾಬಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು: ಘಟನೋತ್ಸಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ 

ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಗೆ ದಿನಾ೦ಕ:02.06.2019 ಮತ್ತು 

04.09.2020 ರಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಣೆಯನ್ನು 

ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಮೀನು ನೀಡಲು 

ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮೀನು 

ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀಮು 

hs | ಖರೀದಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. B | 

(ಇ) | ವಸತಿ ರಹಿತರ ಬೇಡಿಕೆಯನು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್‌ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) 
ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೋಳಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಜ್‌ 2002 ರೊಳಗೆ 
ಈಡೇರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ? | ಈಡೇರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ 

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 270 ಹೆಚ್‌ಎಐಎಂ 2020 

ea 
(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ) 


ವಸತಿ ಸಚಿವರು. 


|S 
| 
H 
| 
| 
} 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸವಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗ; 


| ಮಾಡಲಾದ, ಖರ್ಚಾದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಆ 


! ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ವಿಧಾನಸಭಾ 


| ವರ್ಷವಾರು ವವರ ನೀಡುವುದು) 
| 


PONS TESST 


uu 


್ಸ r 207-18, 2018-19 ಹಾಗೂ 200-203 
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ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರ ಎಸ್‌ 
(ಹಳ್ಳ) 
21-09-2020 


ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ನ ತ್ತರೆಗಳು 


H 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 


| ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ 
| ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ, ಖರ್ಜಾದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ 
[4 

ಅದ ಅನುದಾನದ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು 


; ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


(ಗೋವಿಂದ ಎಲ 'ಇಾರಜೋಳ) 
ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


/ 


SERGE SS FS SN ET SR RES GANS ES RED RES SR 


ವಿಧಾಸಸಭೆ ಸದಸ್ಥ ೈರಾಪ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಗಾರ,ಏಎಸ್‌ (ಸುಳ್ಳ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸೆ/ಗುರುಪಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 73ಕ್ಕೆ (ಅ) ರ ಉತ್ತರ: 2017-18ನೇ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ | 
ಕೊಟ ಯೋಗಿ ಠಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಿಯುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಜ, 'ಬರ್ಜಾದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಆದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು" 


5054-03-337-0-16-154-ರಂಜ್ದ ಹೆ ಹೆಬ್ಗಾರಿ 


ERG 5054-04-337-0-01-154-ಸುಧಾರಣೆಗಳು 5054-03-337-0-17-160-ವವೀಕರಣ 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೇತದ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಅಮೆದಾವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಅನುದಾನ 


4 


592.16 1455, 1455 677.61 | Fh 
301.42 64.50 | 64.50 236.92 KE 
1,811.63 145.78 | 14578 1,465.85 


1,044.81 369.99 ; 369.99 


1,755.61 189.17 | 189.17 | 1,566.44 13712 | 137.12| -32.49 


KO 


ರು (ದಕ್ಷಿಣ) 


1,113.27 129.25 


ಗಾನಾ EE NE fe 


359.814 11.16 


1,903.96 47.58 


541.59 


$87267 971,98 


ಕನಿ ಹತ್‌ ne a so ಮ ARETE NSA EME MS RS 


ವಿ 
EE SN AS ESSN RS SN RIN CRG EN 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಗಾರ.ಎಸ್‌ (ಸುಳ್ಳ ಸ) ಇವರ ಚುಸ್ಳೆ ಗುರುತಿನೆ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 73ಕ್ಕೆ (ಅ) ರ ಉತ್ತರ:- 2087-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಪಕ್ನಿಣ ಕನ್ನೆಡ ಚೆಲ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಕೋಖಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ, ಖರ್ಚಾದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಅದ 
ಅನುಜಾನದೆ ವಿಷರಗಳು 


5054-03--337-0-17-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ 5054-04-337-0-01-160- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ 


| 

4 

} 

| 5054-03-101-0-02-132 ಯೋಜನೆ 
| ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇಸುಖೆಗಳು 


ಉಳಿಕೆ 


ಅನುದಾನ 


ಅನುದಾನ { 


_ 22.00 | 25.96 | 25.96 


616.19 | 16350] 086] 0.86 


139] 139 525.11 | 120,00 


38.97 | 35.97 120.03 8.75 


40.00 | 26.76 
f 
- sl 
| 


18.70; 24.69 
i 1 102.60 | G9.65 


20.00 


376.49 


3 


RNS SNS SE EN EE ESE RN ENG SE ES EE ER 
| 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಗಾರ.ಎಸ್‌ (ಸುಳ್ಳ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುಪಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 73ಕ್ಕೆ (ಆ) ರ ಉತ್ತರು-- 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ, ಖರ್ಚಾದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಆದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 


Lo 


f 
4059-80~-051-0-32-386-ನ್ಬಾಯಾಲ 4216-01-700-2-24-386-ನಾಯಾಲಯ 
| 4059-80-051-0-29-386-ಇಲಾಖಾ ಕಟಡಗಳು | ರ) i ig 
| 5) ಕಟಿಡೆಗಳು ನಿಪಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಯತ) 
| ] ಉಳಿಕೆ ಹಣ 
ಅಮಮಾನ ks ಭರಪಸೆ ಪೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಥ್ರ Kad 5 ಪೆಚ್ಚ 
PE PCE EDN OR ಸಲ 


409,54 | 221.99 


187.55 | 392.44 | 336.9% | 336.91 


af 


1,126.79 


1,126.79 


14.00 - 


84.00 » - 84.00 


1642.91 


1,412.35 439,26 


| ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಗಾರ.ಎಸ್‌ (ಸುಳ್ಳ) ಇಪರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುಪಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 73ಕ್ಕೆ (ಅ) ರ ಉತ್ತರ: 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 


4216-01-700-2-01-386-ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಿ 


i f ಒಟ್ಟು 
ಗೈಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಇ 
ಅನುದಾನ | ಹಣ ಭರಬಸೆ | ವೆಚ್ಚ ಸ | 
_ ಅನುದಾನ 
[EN | 


104.98 994.02 


1,091.18 1,843.86 


384.30 1,315.59 


®| 


716.32 1,629.39 


681.85 1,875.42 


124.89 402.13 


383.98 1,813.44 


3,827.81 | 1547.50 
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ಬಿಧಾನೆನುಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರೀ/ಪ್ರೀಮನಿ ಅರಗಾರವಿಸ್‌ ಯಳ್ಳ) ಇದರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 7ಕ್ಕೆ (ಆ) ರೆ ಉತ್ಪರೆ:- 2448-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಜ ಬಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಠಲಾಖೆಯ ಳಾುಮಗಣದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 'ಬಿಡುಗದೆ ಯರಿಡಲಾಬೆ 
ಬಿರ್ಜ್‌ದೆ ಜಗೂ ಉಳಿಕೆ ಆದ ಅನುದಾನದೆ ವಿವರಗಳು 


[y 


i 3084-02-34 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 5054-04-337-0-01-152- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಹೆಸರು bt Ne 
ಮಹ ನಮ ಸ 
ಗಳೂರು 


850.18 


1,000.09 


1,140.00 


565.97 


ಖಾಡಬಿದೆರೆ 


1,475.00 


SMH WA 


888.08 


ಸಂಟ 2413001 277674 2776.74 -363.74 30.41 | 30.41 30.4: 
|ಫಸ್ತೂರು 147.13 100.0 
TR RE ಮಮನ EE 
7 1,260.00 1,062.08 + 
kh i EE PN PASE SERS k TE 
| - 3,077.77 1,798.38 
BY 75.00 12.4457 4,232.31 100.00 30.41 30.41 iy 69.5 


ಭಿ 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಗಾರ.ಎಸ್‌ (ಸುಳ್ಳ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಷ/ಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರ್ನಿ ಸಲ: 73ಕ್ಕೆ (ಆಅ) ಶೆ ಉತ್ತರ:- 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜೆಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಜೆ ಮಾಡಲಾದ, ಖರ್ಜಾದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಆದೆ ಅಮುಜಾನದೆ ವಿವರಗಳು 


5054-03-104-0-02-132 ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು $054-03-337-0-187-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 50954-04-337-0-01-160- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತೆರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನರ್ಬಕರೇ 


ಶನುದಾಸ ಹಣ ಛರವಸೆ ಹೆಚ್ಚ ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ] ಆಸುದಾನ 


- ವ _ - 11.26 11.26 ~178.35 
md RE J NSN 
- - - - 0.39 -61.16 


~199.93 


| 150.00 192.39 192.39 -42,39 100.00 70.39 


250.06 72.11 72.11 177.89 720.00 = 


176.35 176.35 
61.16 61.16 
199.93 189.93 


| K - - 16.55 18.55 


099] 099| 74001| - 79.80 79.80 
I 


Rs 8 569.26 


056.0% 458,18 458.18 191.82 1,870.00 


| 28.78 96,78 -96.78 750.00 
ks 


ವಿಭಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಹ್ರೀಮಶಿ ಅಂಗಾರ.ಎಸ್‌ (ಸುಳ್ಳ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ /ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 73ಕ್ಕೆ (ಅ) ದ ಉತ್ಪರು:- 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 


KS ಮ್‌ 


[oT oad ಹೆಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಇಾಮಸಡರಿಳಿಗಾಗ ಆಯವ್ಯಂಯದಲ್ಲಿ ಬಿಹುಗಚಣಿ li ಖರ್ಚಾದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಆದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 


| 
| 
y 
l 


4216-01-700-2-24- 386-ನ್ಯಾಯಾನಿಲಯ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು H 


(ರಾಜ್ಞ ಪುರಸೆ ಬಿಪ್ರ) 
KS 


3059-80-051-0-29-3586-ಇಲಾಖನಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ಪಣ: ಧರಷಸೆ 


—— 


SS 


248.83 | 248.83 


0.67 0.67 


087 9,67 


580.00 91.35 91.35 


302.04 90. 90 


Crd 


4216-07002 350ರ ಬಮಾಸಿ ಗೈಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


LER 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಹಸ್ಕಲಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಗಾರ,ಏಸ್‌ (ಪುಳ್ಳು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 73ಕ್ಕೆ (ಅ) ರ ಉ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಿಯುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ, ಖರ್ಚಾದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕಿ ಆದ ಅನುದಾನದ ವಿಷೆರಗಳು 


1,000.00 


1,809.09 


2,348.20 


2,956.85 


3,040.52 


2,055.00 


3,922.03 
1122.07 


18,280,69 


6.00 


1,149.00 


“ 


1,089.03 


3,318.38 


1,457.63 


W149,42 


3,315.38 


1,175.40 


1,259.17 


(358,53) 


1,865.12 


1,739.09 


2,464.40 


8,131.27 


ತ್ತರ: 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 


ಮ 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಬಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಗಾರೆ.ಎಸ್‌ (ಸುಳ್ಳ) ಅವರೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 73ಕ್ಕೆ (ಅ) ರ ಉತ್ತರ:- 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಜ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 


ko) 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯಖಬ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಣೆ ಮಾಡಲಾದ, ಖರ್ಚಾದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಆದ ಅನುದಾನದ ವಿಷರಗಳು 


5054-04-337-0-01-154-ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


| 5054-03-337-0-16-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ 
Hees. | ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಉಳಿಕೆ 


ಅನುದಾನ 


NTN 
| [ಮುಂ . 247.53 247.53 898.88 8 ್ಧ - 
ಫಿ ಸೂರು ಯಕವ | - 1 | 104.27 | 90427 147.84 2 ಸಸಿ ನತ 
NEN ಮ್‌ ಮಿ Wy sms — ವ 
p |ಮಂಗೆಟಂದು ದಕಿಣ l= p 3 l 
3 |ಮುಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ) 104.63 - 104.63 1,296.31 245.18 245.18 1,054.43 ಫೆ ಈ | 
ESS ] eel ದ 
2076.91 453.22 453.22 1,623.69 § - 
ne nt ವಾ ಸಾ NU SS 
2,090.53 878.35 878.35 1.242.418 183] 6071 -58,8€ 
ನಾ 2 ke 
1,952.38 826.56 826.56 1428.82] 2246 * - | 22a 
1,431.42 356.60 356.80 1,074.82 § - ಎ 
ಬಾಗ RN Nee EE [NEAT NEN 
2270.7 742.48 742.48 1,528.29 y - 2 3 
12,516.84 3,854.19 3,854.19 8,662.65 24.29 60.71 60.71 38.42 
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ವಿಧಾಸಸಬೆ ಸದಸ್ಯ ರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಆಂಗಾರ.ಎಸ್‌ (ಪುಳ್ಳೆ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 73ಕ್ಕೆ (ಅ) ರ ಉತ್ತರ: 2089-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಛೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ, ಖರ್ಚಾದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಆಡ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 


5054-02-10-0-02-132 ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ 


5054-04-337-0-01-160- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಥೆಗಳು 


9 ITNT ISdL ಇವಿ: pa ಖನಿ ಲದ 
| ಸೇತುವೆಗಳು 5054-03-33 T0754 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನವೀಕರಣ 
RRA Wa Kk ME ARS 
| R ಸ ಉಳಿಕೆ AR R X R P ಉಳಿಕೆ 
| ಅಮುದಾನ ಹಣ ಭರವಸೆ ಪಚ್ಚ ಅನುದಾನ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೆಚ್ಚ ಉಳಿಕೆ ಅನುಡಾನ ಅನುದಾನ ಹಣ ಭರವಸ ವೆಚ್ಚ K | 
ಸ ಅನುದಾನ ಚ kd ಅಮುಬದನದ 
TE. MOE | Jee ———— 


— ಮ ವ ERE ROE: 

| - 14 - - - 43.29 - - 43.29 | 

$ 

ಸ 3 ಬ MR SN 

| ್ಥ | 64.56 5,859.16 4.25 4.25 5,854.91 | 103.72 45.29 4529] 5843 

[ - 55.27 61.61 - - 61.61 18.12 1.49 149| 1663 
- 60.69 5,212.39 44.63 44.63 5,167.76 100.68} 10068} 4180 
286.52 52.97 737| 379261 370.26 305.55 - 

ERE ರ rene ES pe ಲಾ 

| 15890) 103.97 | |. 168.27 2.34 2.34 165.93 - 

ferme rn ee NN eee EUR 

| 247 58.59 495.00 | - 495.00 7.04 

NENA CERRO RSE SR ಮ ಬ 

H 

| 48007 | 23178 168.03| 75419] 75419 586.16 - 

RES EERE. EE SL SSE NSIS Ls A 

872.60 825,82 12,038.17 1,184.67 1,184,67 19,853.50 258.27 154.50 154,50 193.77 

ಮಾ SN CRETE, RS PE RPE SNS SE oe 
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ವಿಧಾಸಭೆ ಸದೆಸ್ನಃ ಸ್ವರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಗಾರ.ಎಸ್‌ (ಸುಳ ್ಸ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನೆ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪನ್ನ ಸಂ 73ಕ್ಕೆ (ಅ) ರ ಉತ್ಸರ:- 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜೆಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಭಮಗಟಗಳಗಗಿ ಆಯಪ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಣೆ ಮಾಡಲಾದ, 'ಅರ್ಟಾದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಆದ ಅನುದಾನದ ಎವರಗಳು" 


4216-01-700.-2-24-386-ನ್ರಾಯಾಲಯ ನಿವಾಸಿ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳು (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಯ 


ನ - RE es 
P ಉಳಿ 
ನುದಾ 'ರವಸೆ ಜಿ ಅನುದಾನ ¢ $ಚ 
ಅನುದಾನ ಹಣ ಭು ಬಿಚ್ಚ y ನ 3 | ಅನುದಾನ 


4059-80-051-0-3 2-386-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ಉಳಿಕೆ 
ಅಮದಾನ 


40.41 77.81 | 77.81 
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| nal 1048 | 1048 
ನ, ಸ SE 
| 64.52 


| i : ಬಾ: i. ಭಾ oS Pi pe re: 
103.43 2 | 234.47 - 3,078.42 145.67 145.6 # « R 91.56 | 31347 


re 


} 
| 
| 87.84 184,74 . .| 6,601.84 21,110.51 
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ನಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಆಂಗಾರಎಸ್‌ (ಸುಳ್ಳ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 73ಕ್ಕೆ (ಆ) ರೆ ಉತ್ತರು-. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಚಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ, ಖರ್ಟಾ" 


ಅನುದಾನ | ಪಣ ಭರಬಸೆ 


'ದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಆದ ಅನುದಾನದ ವಿಪರಗಳು 


3 - 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ 


ಕ್ತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ i | | 

ಏಸ : ಸ್ಯಾ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು :  ಈರ್ಥಿಕವರ್ಷ ಅನುದಾನ ; ಅನುದಾನ ; ಳಾದ | 

| ಸಂ i ಸಂಖ್ಯೆ : | ಅನುದಾನ | 

AT AEP5 ETE ofroad fom 201718 | 31697 | 31697 ಗ್‌ 
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Karkala (KM27+800)of ; ER oes SSNS 

| SH-1 | 2019-20 5 po 

TOTAL S862 SS 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯ 


ನಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷಾತ್ರ ನಡಗಡ'ಮಾಡೆರಾಡ ಮಾನ ಅನುದಾ ವಾವ 


2017-18 i 2018-19 1 _2019- 30 ನ ಅನುದಾನ 
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State Highway Development Project 
State Showing the Yearwise, Packagewise and Divisionwise Expenditure Details for the last 3 years 


Name of Work 2017-18 | 2018-13 


Jo) improvements to Mangalore - Aihradi S11-67 from km 23.42 to km 36.42 (in selected reaches) 


62 iC hb) Improvements to Subramanya - Udupi SH-37 from km 0.00 to km 36.40 (In selected reaches} 0.00 
EY Me cl Improvcments to Subramanva = Manjeswara SH-100from km. 28.8010. km. 92.22 (lo selected reached ಮ ನು 
Tie el -] 63 pene to ಹ - Jalsoo: SH- 85 ರಣ 291.51 10 km 335.7) {in $1೮೦ 8h). we 0.00 
Udupi 0.00 
mn ಸಸ 
‘Kodagu H 0,00 
Se pa Improvements to Bangalore. Jatsur Stac? Sac pire 5 ಗ Km 225.00: ‘9 ನ 254.7} (in RT reaches in ರ್‌ 
; ‘Tofuka of Kodagu Dist 
Mangalore |Ph-l $ 124 ‘(b) Improvements to Virajpot-Byndur Static Highway-27 from Km 41.85 10 Km 103.80 i 0.00 
j j ‘(in selected reaches) in Somavarpet Taluka of Kodagu Dist 
H R ‘e) Improvements 10 Hiyisave- Chettali Siete Highway-08 {rom Kis 94.24 to Km168.20 (in selected reaches}in Somavarpet | | 
ಹ St 1 $ iD Fors ಜಿ rc ಮ ಬಾ Sp 
k improvements to Subramanya-Udupi ate Iighway-37 from Kim 36.40 to Kin 91.60(in sel ected reaches) in Belthangady j 
MONEE AE EE ರ 
i ; ; “{a) Improvements to Padubidri - Chikkatagudda State Highway} from Kim 28.00 to Km 768 80(in selected reaches) i sn 
Karkala Faluke of Udupi Dist 
Udupi Ph-ll 126 i(b) Improvements to Thirthahalli - Kandapure State Eligbway-52 from Kim, $0.70 to Km 80.00 (in sclcctwd reachos)in. 0.00 
% Kandapura Taiuke of Udupi Dist 
; H ‘(e) improvements to Halkat - Halageri State Highway-26 from Kz {80.62 10 Km 187.42 (in selected reaches)in Kundapure : b 
alka of Li I SRE ES RRL - 


a) Improvements to Vi Fajpet - Byndoor Stare Hi, ghway- 27 fom Km 309.00 10 Km 395 40 {in selccted Feaches)in Karkale & 


undapura Falukas of Lidupi Dist | 0.00 
i{b) Improvements to Malpe - Molaalnaon State Highway-65 from Km 13.35 to Km 29.00 & Km 31 60 to.Km 44.20 (in | 


jalmprovement to Padubidre-Chikkaiaguda $STH-0 Construction of 4l.ane on Padubidre-Chikkaleguda STH- {rom Km 


t. bimprovemens {0 Subranvanya-Uidupi SH-37 from Km 96.45 to Km139.40 ( in | 243207603.00 ' 61302090.00: 1542995.00' 


Lown, i Kerkala Talcka of & Udupi 
F4 ಯ | 


wiccted reaches} in Karkala Taluka of Udupi Dist. cylmprovements to Malualore Athraci SH-67 fom Kn 41,58 Km to. 
Kin 49,58 ( in selected reaches) .in Karkala of Uédu 
ks 49.98 to Km 70.74 (in ತಂಟೆ reaches) in Udupi 
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Udupi District. Via: Someshwara, Madanmakki. b)laprovement to Subramanye-Udupi Road S11-37 ftom Km9645 to 
| Kmi00.65 & Kimi19.S0 to Kmi2i50 (in selected reaches) in Karkala Taluk of Udupi District ViaHosmaru, 

dupi iPh-iV | 347 ‘Ncilikaru.Bujagoli, Karkalapall, kasab. ¢) Iaprovements to Belvai-Kanthavara- Manjarpatke Road MDR from Km 2.00 to | 
; Km 2.80, Km 5.00 to Km 7.10 and Km 11.00 to Km 14.50 (in sciccted reaches) in Karkals Taiuk of Udupi District. Via: 

Belvai, Kanthavara, Manjarpaikc. &) Improvements to Mala-Bajagoii Road MDR Km 0.0010 4.70avid Km 7.70 io.Km 8.10 | 
in selected reaches) in Kaskata x of Udupi District, Via: Mala, Mudduru 


a) Improvements to Virajpet Byndooe Road SH-27 from Kin312.40 ‘0 Km 335.00 (in selected reaches) in Kundapura Taluk 
of Udupi Distsict, Via: Madamakki, Beive, Haladi bylmprovements and widening of Madamakki - Amsebails Road MDR 
from Km 4.50 to Km76S and Km 9.10 i0 Km14.00 (in selected reaches} in Kandapur Tafuk of Udupi District Via 
Mayabazar,Shedimanc, Thombathn,Amscbaily. ¢} Improvements tw Virajpet Byndoor Road SH-27 from Km357.40 to Km | 
368.30 (in selected reaches) in Kundapura Taluk of Udupi District Via: Vandse, Eduru and Kul jadi. dYmprovements and : 


ceted reaches} in Kundapur Taluk of Udupi 


hmmm ಹ 


17298.00, 


t yi Hommadi, Nemo. 


#) Improvements of Secthanadi Brehmavars Road MDR fom Km: 10,56 to Km 35.00 Cin selected reaches) in Brahmavara 
Taluk of Udupi District. ViaKaithura, Santhokatte, Karje, Hosur, Halivalli,Petkri, Charkad; , Nevlavaz, Aluru, Kunjalu, 
Aruru and Verambaifi, Brahmavara. b) Improvements of Perdoor Harikandige Dondarangadi Road MDR ftom Km 0.05 10 
Km 1.20 & Km.3.93 10 Km7.00 {in sclectod reaches) in Kaqp Taluk of Udup; District. Via: Dondarangadi, 1 
d) e) hnprovements of Uliyaragoti Padukere Malpe Road MPR Srom Kin.0.00 to Km 8.90 {in selected 
Taluk of Udupi District Via: Uliyaregoli, Padukere, Malpe. i 


64061625,00| 


8) Improvements to Mangaiuru Chervathcor coastal Rodd MOR from Kms 00 to Kong 80 km {in sclected reaches) in 
Mangaluru Taluk of Dakshina Kennada District. Via:Uhala, Mukkachery, Someskwara. b)lmprovements to Narikal 1 
Manjanadi Mudipu Road MDR from Km 4.00 to Km11.50 {in selected reaches) in Baritwala Taluk of Dakshina Kannada _ 
trict. Via Natikal, Merjanad;, Madipu, oylmprovements to Mani-Lillal Read MDR at Knil9.40 fo Km 21.80 & Km2540 H 
; 10 Km 27.00km (in solected reeches) in Mangaluru Taluk of Dakshins Kannada District Vi Thokkottu, Kutharu Junction, + 
iDeralakarte, Naitkal Junction, 


‘almproveiments to Pi ngadi Road MDR from Xin 405 to Km 11.60 fin selected reaches) in Purtur Taiuk of : 
Dakshina Kannada District Vie Kemmai, Chikkamadnur, Sediyapu, Kodimbadi, Nokkiiagi, bylmprovomcnts to kudmar-; 
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ಕಾಮಗುರಿ 


lL 


kr 


t 


NT) 
os Go Ceugs mio E90 
awk novos Es baton 


IPE | TE 


“ಹಲ ಬಲಂ ಇಳಣಬ ಸಾಜಾ 


+ 
ಡಾಟ 
ಬಯಾಟ ೪೦೦೫ ಔಯ ಔಂ ಶೇಂರುಊಟ| 
opts puox Box asa Mooic $m 


er Ncunonen, “hoopacre 
Amt csc taeee Mensssaa 


| OTENUEIt 


oC 


೧ಜಿ ಬೀಯಾಲ ಇಂದಿನ! 
ಧರಾ ಔಂ ರಲಲ ಉಂ $ಂಧವ] 
ಗಂಗು ೧ಂ೮ಂಯ ಲಃ ಟಂ) 


py ‘euccErhvp Secs Ws) 


[5 


ಲೀಡ್‌ ಬಸಯಾಟಿ 
ಇಂದನ ಕಣ ಧಂ ಗಲಲಲಊಂ ಬಟರ! 
NT 
Yesioeen Jatiporp isos basse 


vor 


sus Yoon Tess Fa su¥oss 
tou Huon Bean AUST 
Meswpasies crow Bae 


“gh OT-bloT _ Ft 
wR ASU ONY ws 3 
ಟರ ಬಲಯಲ 
AT6IOULST coon Gx Fo ion Boouspu) g 
Nucl 00st 2 ಹಂ ಎಜು! ಸಿಜಿ) 5 
Geo enue Amemog ir 
ಬ್ರಿಢಬದಲಣ ಡಂ ಸಿಂದರಸp| 
K] El FR [3 
wee hres oe K ಗದ 
py ಸನ ಔಛಧ ದಳು ಭಂ ನಾಂತರ ಔರ ತುಖಧ ಬಾಂಬ: kl 


915107 


ps 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಎಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೋಜನೆಯಡಿ % (ಟೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ chee ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ [ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 
T | Na 


4 


ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ -ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 


5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


[3 


ಕೈ 


ps ಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 
12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಸಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 2627.73 


ರ್‌: 


ಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಪ್ಪರಕಲ್ಲು, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ, ರಾಜನಕುಂಟೆ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 
ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟು 


2627.73 


ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು: ಬೆಂಗಳೂರು. ವಿಭಾಗ. ಬೆಂಗಳೂರು. 


-14- 


ಅನುಬರಿಧ--2 
ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


gE ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ | ಮ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಕ್ರಸಂ 4 g % ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 'ಆಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ| ಅನುಮೋದನೆ [ pl 
3 £ R & ಇ | ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ 
[3 3 § ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ 
[ii [4 
6 6 | 7 8 


ಅನುಮೋದಿತ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ 


ಪ್ರೀಮಿಯಂ 


A ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇತ್ತಿ ಕಲಾರಿನಂತ | ಗತೆ ಕರಾರಿನಂತೆ | ಗೊಂಡ; 
ಾಮಗಾರ ಕಳಮುಗಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ! 
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿನಾಂಕ| ಮೊರ್ಣಗೊಳ್ಳೆ | ಕರಿದ 

ತ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ದಿನಾಂಕ 


2018-19 ನೇ 
ಸಾಲಿನೆ ಅನುದಾನ 
(ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 


13 15 


3-337-017-1534 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ. ರಸ್ತೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಂದಿ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ 36.30 ರಿಂದ 38.00 ಮತ್ತು 52.90 


ರಿಂದ 56.40 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ -104) 


74 MY 2018-19 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ, ಹೆಸರು; 5054-04-337-0-0 1-154 ಜೆಲ್ಲಾ. ಮತ್ತು ಇತರೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
(ವನಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 
ಮ್‌ 
K pl ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ಭಾರಿ-7 ರಿಂದ ke 
$2 | ಈ |ಅಶಜೇಟಿ ಬಮ್ಸಾದರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಟಿಆರ್‌ ರಸ್ತ CER | 
11% BE ರಸ್ಸೆಯನ್ನು (ಓಂದು ಬಾರಿ) 400,00 No:50(MY201 | BN Devaraju 
೫18 15 ಂಷೃದ್ಧಿಹಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 9-20 
/-) T 1 \ i] T 7 | 
a} ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-? ರಂದ CER 
B ಉ ಲ [> 
21% i] ್ರ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳ 750.00 No:75(My201 
ped [ನ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ 9-20 
F ಸ 0; r 7 -] 
ಣಾ || ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಠಾ. ಬಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರಿಂದ | 
3% | ಡ್ರ [ರಹಳ್ಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮ್ತು 600.00 
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ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


15ನೇ ವಿಧಾನಸಚೆ 
7ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಳೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 304 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 21-09-2020 


ಉತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್‌ ಸಾ.ರಾ. (ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ) 


ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರಶ್ನೆ | 
| 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | 
ಅತೀವೃಷ್ಣಿಯಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ | 
' ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ | 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು: (ಅಂದಾಜು ; 
ಮೊತದೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಫೇತ್ರವಾರು 
| ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


| 


| 


| 
p 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2019-20ನೇ ! 
ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 
' ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ 
ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು: ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಷ್ಟು ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: | 
| (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ನೇತ್ರವಾರು ಹಾಗೂ 
; ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
| ನೀಡುವುದು) 


| ಇ) | ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಜೀಷ್ಟತೆ ಆಧಾರದ | 
| ' ಮೇಲೆ ಎನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ: ಹಾಗಿದಲ್ಲಿ, | 
| ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ನೀಡಲಾದ ಹಣ 
j ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೇಷ್ಟು: (ವಿಭಾಗವಾರು | 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 
| 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ | 
| ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಈವರೆಗೆ | 
| | ಎಷ್ಟು ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ | 
| ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸೆಂ:ಲೋಇ/587/ಖಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕೆಛೇರಿ) 


| ವಿಪರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಉತ್ತರೆ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2019-20ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಖಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ಸೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.515.00ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಜ್ನೇತ್ರವಾರು | 


2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನೆರೆಹಾವಳಿ 
ಹಾಗೂ ಅತೀವೃಷ್ಣಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ 
ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | 
ರೂ.40000.00೦ಕ್ಷ ಮೊತೆದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು | 
ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2019-20ನೇ 
ಸಾಲಿಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಣಿಯಿಲದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ಸೆ 
ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಹಾಗೂ 3054-ರಾಜ್ಯ ಹೆಯ್ಮಾರಿ ರಸ್ಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 3054- 
ಸಿಎ೦ಜಿಆರ್‌ಎವೈ ಯಡಿ ಪಾವತಿಸಲು 
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರಬಾರು 
| ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 

ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ತೀರುವಳಿಗೆ” ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಷ್ಟತೆ 1 ಆಧ್ಯತೆ 
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ತೀರುವಳಿಗೆ | 
| ತ್ರಮಪಹಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 


| 
| 
ಆ ಸ Ke —] 
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಉಂಟಾದ ನೆರೆಹಾವಳಿ | 
ಹಾಗೂ ಅತೀವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ | 
ಸೇತುವಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | 
ರೂ.40000.00೦ಕ ಮೊತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು | 

| 


ಹ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


(ಗೋವ He ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
 ಲೋತೋಪ ಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಅನುಬಂಧ-1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 304 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಣಿಯಿಲದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇಲಾಖಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದೋೊಲದಿಗೆ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ವಿವರಗಳು 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತ 


ರಾ.ಹೆ-84 ರಿಂದ (ಕುಪ್ಪರವಳ್ಳಿ) ಸುತ್ತೂರುಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. (ರಾ.ಹೆ--84ಬಿ) ಸರಪಳಿ: 4.00 


ಕಿ. ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುತ್ತೂರು ದಾಸೋಹ ಭವನದಿಂದ ಕಬಿನಿ ನದಿವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-212 (ಎಂ.ಸಿ.ಹುಂಡಿ) ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕುಪ್ಪೇಗಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-ಡಣಾಯಕನಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಸ: 4.90 ಕಿಮೀ ರಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಟಿ.ನರಸೀಪುರ? ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಇಂದ ಹುಣಸೂರು 
ಬಿಳಿಗೆರೆಹುಂಡಿ - ಡಣಾಯಕನಪುರ ತಾಯೂರು ಮಾರ್ಗ ರಾ.ಹೆ-84 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 
(ಟಿ.ಸರಸೀಪುರ-ಡಣಾಯಕನಪುರ) ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ: 11.00 -11.50 
ಕಿಮೀ) 


ರಾಷೀಯ್‌ ಹೆದ್ದಾರಿ-212 `ಇಂದವರುಣ-ಹೊಸಹೊಚ್‌ ಸುತ್ತೂರು`"ಬಂಗರ`ಮಾರ್ಗ 


ಆ 


Py ರಾ.ಹೆ-84ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 13.70 8. ಮೀ ರಿಂದ 17.25 ಕಿ. ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
y ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದ್ದಾರಿ-212 ಇಂದ ವರುಣ-ಹೊಸಹೋಟೆ `ಸತ್ತೂರ`ಕಾಗಕ್‌ ಹಾರ್‌ ಕೌಸಾ 
5 | ಮೈಸೂರು ರಾ.ಹೆ-84ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 13.70 ಕ. ಮೀ ರಿಂದ 17.25 ಕ. ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದುಕಾಲಕ್ರೀ 


ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಮಗಾರಿ ಟ್‌ ಕೆಲಸ 


ಪಗತಿಯಲಿರುತಡ್ದೆ |] 
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— —— 


ಅಂದಾಜು 
ಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸ 
ಕೀತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸುತ ಹಂತ 
ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಮರಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಮ 
ಸ ಡು . 
Rp ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ: 0.00 ಇಂದ 0.50 ಕಿಮೀ) 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ನಂಜನಗೂಡು ಠಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜನಗೂಡು ಮಣಜನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೇವರಸನಮ್ನಾ WM 
ನಂಜನಗೂಡು |ಉಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಕಳಲೆ-ಮಸಗೆ-ಏಚಗುಂಡ್ಲ ಮೂಲಕ ನವಿಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 00 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 10.50 ರಿಂದ 1180 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಸುಗತಿಯಲ್ಲಿರುತೆ. 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಬೀರ್ದಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಸ 
ನಂಜನಗೂಡು ಜಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ದುಗ್ಗಳ್ಳಿ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪಸೋಗೆ) ಯ ದುರಸ್ಥಿ 8000 [ಡಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ ೩65 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀ.) I 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ-ಲಂಕೆ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ EN 
ನಂಜನಗೂಡು |ಬೆಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ, ಕಾಟೂರು, ಇಬ್ದಾಲ 70.00 ಗ Wk ತ 
ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 18.60 ರಿಂದ 19.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡುಬಿನಕಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ iélitd ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 140 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ). j 


20 ನಂಜನಗೂಡು 


ಲಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬದನವಾಳು-ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ-ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 


50.00 
ಗ Ka ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 210 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) 


ಹೆಜ್‌.ದಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕೂರಟಗೆರೆ-ಬಾವಲಿ ಪಾಷ) ರನ್ನ ಸರವ 
225.308.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ; 225.00 ರಿಂದ 225.65 ಕಿ.ಮಿಲ) 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ 
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ROUNS CEL 


—S— 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಸೂರು-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಹನಗೋಡು ಪಂಚವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಃ॥.60 ರಿಂದ 1210 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
(ಕಾಮಗೌಡನಹಳ್ಳಿ) ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ' 


ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಸೂರು-ಪಿರಿಯಾಪಟಣ ರಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಗ 


w 


ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಹನಗೋಡು ಪಂಚೆವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ:0.300 ರಿಂದ 0.500 ಕಿ.ಮೀ ವೆರೆಗೆ 
(ನಿಲುವಾಗಿಲು) ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನಗೋಡಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡೆಜ್ಞೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಕೋಣನಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.50 ರಿಂದ 110 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ೨.0೦ 
ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ ವೆರಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


[a] 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಯಾಳು ಶೀರೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಾವಡಗೆರೆ 
ಸಃ3.30 ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸೆಯ ದುರಸ್ಸಿ 


ಸೆ ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ ನ ಚಿಕ್ಕ ಕನಹಳ್ಳಿ-ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಃ॥10 ರ . 
ಕ ಆರ್‌ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸು.10 ರಿಂದ 2.90 ಹಕ REA 


ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಡುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ ಆರ್‌ ನಗರ 


ಕೆ ಆರ್‌ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಂದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಲು-ಮೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸ: 


pe ಮಸ ಜಿ } 
15 | ಮೈಸೂರು | ಕೆ ಆರ್‌ ನಗರ [೨ [ದ 027 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೂನಾಡಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕನೇರಳೆ-ಹಾರ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ನೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 
15,00 ಕಿ.ಮೀ ( ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
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—— 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಹ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಕ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಸಂ. ನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಮೈಸೂರು ಜೆಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ನೇಗತ್ತೂರು ಕೊಳವಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸಃ3.60 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌( ೊಳವಿಗೆ ಸೇತುವೆ) 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


24 | ಮೈಸೂರು | ಹುಣಸೂರು 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಞೂರಿನಿಂದ ಭರತವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ನಲ್ಲೂರುಪಾಲ ಮೂರ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ1.10 ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


25 ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು 


B ಮೈಸೂರು | ಹುಣಸೂರು 


ಕೆ ಆರ್‌ ನಗರ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ, 


18.00 [ಕಾಮಗಾರಿ Ler 


“| 0x [re ಮುಗಿದಿದೆ. 


26.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಸೂರು-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಹನಗೋಡು ಪಂಚವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಃ16.10 ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ ಆರ್‌ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆ ಮಿಠ್ದೆ -ಮಾಳನಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ 
ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಸ್ತೆ ಸ 420ಕಿ.ಮಿ ನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 


: 0.60 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿನ 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್‌.ಟಿ. ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ( ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ- ಕಣಗಾಲ್‌- 
ಕೊಪ್ಪ ರಸ) ರಸ್ತೆಯ ಸ: 31.00 ಕಿರಿ ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಯ "ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸೆೆ ಸ್ಟಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಲಿಕ 
ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 30,53 [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


| «0 [ene ಮುಗಿದಿದೆ. 


L 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡ್ಯ ಬೆಟ್ಟದಪು ರುರ-ಫ್ರೇಜರ್‌ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 31.00 ಕಿ.ಮೀ 
ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಯಲಿಕ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ 


| 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾರಕಾ ಮುಖ ರ ರಸೆಯಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆ-ಬಾಪಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ಸೆ 
4 6% ~ ್ಯ ಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮಾರ್ಗ ಮೊತ್ತ ಸರಪಳಿ 0.508ಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. i i | 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಬಿಲ್ಲು 

[ne 
ಪಾವಶಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ- 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಎಂ.ಎಂ.ಹಿಲ್ಸ್‌ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-79) ರಸ್ತೆ ಸ.65.59 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 66.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥' ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸತ್ತೇಗಾಲದಿಂದ 
ಯಡಕುರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (ಯಡಕುರಿಯ ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ) ಮಳೆ 


ಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಬಿಲ್ಲು ಹೂರ್ಣ 
ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸತ್ತೇಗಾಲದಿಂಧ 
ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಭರಚುಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ.3.50 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 


ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು" ರಾ 
ETS 


ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-08 ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 51.74 ರಿಂದ 57.19 ಕಿ.ಮೀ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಳೇಬೀಡು ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-21) ಕಿ.ಮೀ.28.40 ರಿಂದ 29.85 ರವರೆಗೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


© 8 py ಜೆ: ಎನಿ 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ। ಹಿರೀಸಾವೆ ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹದ್ದಾರಿ-08 ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 68.50 ರಿಂದ 71.50 NET 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮಟ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಈಾ॥ ಜನ್ನಾಪುರ - ಪಣಗೂರು - ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 39.00 ರಿಂದ 55.00 `$ಮೀ 
ಪರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದಮರಸ್ಸಿ ಕೆಲಸ 
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ಜನಿ ನಿಟಂಲಂಯಟ 


ನಿಜಂಲ 


ನಿಜೀಗ 


ಬಿಜ 


| 


[al 
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[] 


wR ee |r [Jae |= 


ವಿಧಾನಸಭಾ 


ಅಂದಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಕ್ಸೇತ್ರ iid ಮೊತ್ತ ಮಗಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ] 
ಗಾರ್‌ 
Ee ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-॥0 ರ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ 436 ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ಥಿ | 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾ॥ ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-85) ಕಿ.ಮೀ 268.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 


ಹೂ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮೋರಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ನೇತನ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ರೂ 


ಧಾ 


ಬಿ ಟಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಿ.ಮೀ 63.00 ರಿಂದ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 


(ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.8 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ) ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಃ ಬಿಟಿ ₹ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 69.50 ರಿಂದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
2,65ರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಎಸ್‌.ದೇವಾಲಪುರ, ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ le ಅಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದುದ್ದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 6.00 ರಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


17.92 
ಗಾರಿ 
149 ಹಾಗಾಗದೆ: 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ದಿಂದ ಕಿತ್ತನಕೆರೆ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 1.81 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಜ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಬ್ದಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.3.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ,5.00 


ಇನೆ KN 
ಹೊಳನರಸೀಪುರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ಸೆಯ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಪೂಂಗಾಮೆ ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಪರ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ, 10.15 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ 6.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜರಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ. » 


ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹ ಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |ಗೌಡಗೆದೆ, 'ವೀರಾಮರ. ಸೊಂಡಳ್ಜಿ. ಕೆಲವತ್ತಿ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಕುದರಗುಂಡಿ ವೇದಾವತಿ ಕಿ.ಮೀ.24.60 6.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಕುದರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) 
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ಐಲಂಲ್ಯ 3ಜಿ Qaceeap £12 
“Ques Ko ued oor Fo scpuepogee Hons Bo 00°cI Hoa i - 


peonysuene aeucee] 00st | 00ers Fo nish ‘ake ols cekeg veo Berke Levers! sue sree | 87 
‘we Genre sues Fo coy meen vowko wipe Ber-pnos 


“aewucse Koc Fo secnuerrover Hoopes 
ಭಲಂಊysue Qeueea| 009 wasn 9s 010 Yoo 000 Ko coy To ere ne ee 2೧೮ ಹಿಂಗ poy] ue ಬಜೂಣ 1/17 
a Yoneoa-rup-keg-seynoeghe-cetee compete eles ree 


[1 
"aude Ko Here SCOUCCRETY Yond 00° HOO 
Yow QUEL pS 7 je cee] cles] 9೭ 
ei 009 ee Fo Leave Bescce sve Fo copy 98367 nook wa) ಫಸ 
“aeucee 
UOT 3S QU Kom ues sepueeosg Te NEP pV poeosee 009 oo Neen ಜಜೂಣ 1 
0s‘ o's pesos Gepow sues Fo coy Berth oe Noxon 
“Ques 
[ jy ಕ್‌ ಬ [nw 
| kom ves wooe Fo scouerocee voces Bo ov Hoo octaces Fes | 
OUTUSWTOR NUCL pi Ws (ಸ pee) ನಿಜೂ 
Mi ov'c oo ocTicers Fo ೧% ‘ale noes cokes neon Lersbe Besos] 0 ics 
‘gua Genete sues Fo coy seen cowko eige Lech-noe 
“aeucecee pon NTR Sue 
ಬಲಂ ತಲ ಊಂ] 0೪6 | ಅಂ ಉಢ ಬಛಲಧಲ ಐಂಊಧಿಣ ಧo 091 eee em Row %o ues 07] ಬಜ yew | 
02 Sechk soos Homes Bo ove ee ¥o eige Lecte Hos 
ಲ್‌ [ee 
pn 2೮ ಧಾನಿ BR ೦೫ 
೧೮ ೫ ಲಿಬಿಯ [ys UCC ಇ 
aoe etx woos ಸಿಸಿ ಜಳ ಹಿಗಂಲಟಂs ಹಜನೀಯಿಲ ಈ & 


A 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಪ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ। ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಗೆ-ಕೊರಟಿಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 50 *ಮಾ CR 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಡಿಜೆ 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಮಾದಾಪುರ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೂರು- 
ಹೆಗ್ಗಡಿಹುಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಬೆಮ್ಮತ್ತಿ-ದೊಡ್ಡಬೆಮೃತ್ತಿ-ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಶಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 


[ad ೪ 


4.00, ಕಿ.ಮೀ & 12.00 ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


39.46  |ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಟ್ಟಾಯ-ಹಳ್ಳಿ ಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.50 & 1.90 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯು ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


ಮಳೆಯಿಂದ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ, 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಜುಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 
0.20ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥। ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವಾಲದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಚಳ್ಳಿ - ಮರಗುಂದ ಮಾರ್ಗ 
ಬೆಟ್ಟದ ಬೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.80 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಕಈಾ॥ ಹುರುಡಿ ಅಚ್ಚರಡಿ ಹನುಮನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 3.20 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್‌ಮೆಂಟ್‌ ದುರಸ್ಥಿ, & 
3.20ರಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು .ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 3.20 & 3.40 ರಿಂದ 4.80 9.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಿಮೀ ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ k ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹಾನುಬಾಳು ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಬಿಳಿಸಾರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 & 3.25 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 
5.00 
| | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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‘a8 Kom 
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Qh yes 00TI 00 SLO 00S noo 060 oxox Tere Yow Boye 
ROR oy Hoxprys 0 Br 066 re Fo sep phe oh 
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ಜಹಿ ನಿಲಂಲಂಜಲ 


೧ 


ನಿಯಾ 


[eC 


RERAK 


ಬಜ 


[Ce 


[44 


[4 


[4 


6¢ 


8c 


fe) 
BR 


ನ LLL ಲ 
wl ವಿದಾನಸ ಅಂದಾಜು 
3 | ಜಲ್ಲಿ Sls ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಸಂ. ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತ ಬಗ್ಗು 
[ee pe) 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಈಾ॥ ಯಸಳೂರು - ಕ್ಲಾತೆ - ಕೊಡ್ಡಿಪೇಟಿ ರಸೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 100 ಕಮೀ 
po] ಯಂ ರ ವಿ ke ಮ ನ ವಿಷ ನಿ 
4 ಲ ಥೀತಸಿಳುರ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. iA ಸ್ಲಾಮನಾರಿ ಪೂಣಿನಗೊಂಡದೆ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬಿ.ವೈ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ, ದೈತಾಪುರ, ಮಾರ್ಗ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರುವ WN 
| &) ೪ Nn ಇ ಕಾಮಗಾರಿ 
44 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ |ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.50 ರಿಂದ 10.00 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 7.00 py EOE 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. RSE. 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ (1) ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-48 ರಿಂದ ಹಾಲೇಬೇಲೂರು - ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 9.೧0 &ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಿ 
45 | ಹಾಸನ | ಸಕಲೇಶಪುರ [ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು (2) ವಡೂರು - ಹೆಗ್ಗೋವೆ - ಕಿತ್ತಗಳಲೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಹೊಸಕೋಟಿ | 7.00 ಮ 
ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಣಿಯಾಗಿರುವ Wii 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ, 
ಹ ಆಲೂರು ತಈಾ॥ ರಾಯರಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲಾರೆ - ಪುರಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ER § 
46 | ಹಾಸಭ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ - ಕುಂದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 6,00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 6.00 ಬಿ ರ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. \ | 
ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕಣದಹಳ್ಳಿ - ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗೋಡನಕಾಳ್ಳಿ ಆಬ್ದ್ಬನ ಮಾರ್ಗ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗೆ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 180 ರಿಂದ 2.30 & 3.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ | 
47 | ಹಾಸನ | ಸಕಲೇಶಪುರ [ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಆಲೂರು ತಾ॥ ಗಂಜಿಗೆರೆಯಿಂದ - | 500 SR 
ಕಾಡುಭಕ್ತರಐಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 0.00 ರಿಂದ 3.15 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 4 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
| ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಆನೇಮಹಲ್‌ - ಬೊಮ್ಮನಕಿರೆ - ಹೆತ್ತೂರು - ಐಗೂರು - ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2560 
ರಿಂದ 27.60 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸೆ ದುರನ್ಸಿ ಮತು ಕುಂಬಹಳಿ 
ರಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ದಲ | 10.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
"| ಹಾಸನ | ಸಕಲೇಶಮರ ದ್ಧಾತ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐಗೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೧.೦0 ರಿಂಡ $00 8ಮೀ ಪಠ |! k 
K | ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
A TN A 
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A K 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಂದಾಜು 
” ¥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಸುಶ ಹಲ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 38.80ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 
ನ ) ಮ ಸು 45. ; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0 SRST 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 100ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ 


ಸ ಮಡಿಕೇರಿ y ) ಹೂ ೧೦ಡಿದೆ 
4 ಕೊಡಗು ುಡಿಕೇ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
MS ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 150ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ Morag aed RSE ರ _ 
a ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ i 
R ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾಷೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 105.60ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 | ಕೊಡಗು ವೀರಾಜಪೇಟೆ £ ಯ ಸ ದಾ 
ಸೇಶುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಜರಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ಶಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 117.45ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಜರಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 76.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 78.00 ರ 


ವೀರಾಜಪೇಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವೀರಾಜಪೇಟೆ grt ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
RT ” ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಈ 
pL ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 27.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 27.50 ಕಾಮಗಾರಿ 
ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
} ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟಿ-ಬ್ಸೆಂದೂರು ರಸೆ ಕ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 28.50 
% ಕೆ ಈ £ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
RSE ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಈ 
A ತಳಪಾಯದ ಕೆಲಸ 
| ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ. ೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 42.30 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
1 | ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ Re. = ನನ 95.00 ಮ 
€ಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ತಡೆಗೋಡೆ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನನವ ಸನ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬ್ವೆಂದೂರು ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4235 ರಿಂದ 4270 | ಕಾಮಗಾರಿ 
} ಕ್ಲಿ pe PR [) pe) 00 A 
? | ತ ಸಾ ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


123} ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


ಗೇಬಿಯನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತ 


ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 80.10 ರಿಂದ 80.20 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ 


g ಷೆಟ್‌ಮಿಕ್‌ 
ಬದಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸಿ ಹಾಗೂ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. a 
ಇನಿ ವ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ 
ಬಾಕಿಯಿರುತ್ತದೆ. 


50.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಗೂ ರಸ್ತ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ 
ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ 
ಬಾಕಿಯಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 77.20 ರಿಂದ 77.25 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ 
ಬದಿಯ ದುರಸ್ತಿ. 


ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 9ರ ಸರಪಳಿ 77.40 ರಿಂದ 77.450 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ 
ಬದಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


| 


ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ, ರಾಜ್ನ ಹೆದಾರಿ ಕಿಮೊ. 93.60 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ RK 
ನೂ ಪ್ರಾ ಕು ೪ ಇಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಬದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 66.70 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ 


[2] ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
25 | ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
26 | ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
27 | ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
28 | ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 

|29| ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 89ರ ಸರಪಳಿ 66.550 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾದಿ 
ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮನನ ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಧಾರಿ 8ರ ಸರಪಂ 580 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ] 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ವಿಧಾನಸಭಾ 
3 ಜಟೆ ಥಾನಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 
ಸಂ ಫ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ಗೆ ಸರಪಳಿ 1180ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸೆ ಬದಿಗೆ 
37 ಸೊಡಗು ವೀರಾಜಷೇಟೆ p ಸು ಮ 


ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗಮಂಡಲ -ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.70ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ್ನಾಡು-ಕುಂಬಳದಾಳು-ಹೊದವಾಡ-ಪಾಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.90 
ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಅಬ್ಬಿಪಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2460ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 
ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಟ್ಟಿಮಾನಿ-ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ-ದಬ್ಬಡ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತ್ತಲೆಕಾಡು-ಮರಗೋಡು-ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.20 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು 


ಮಡಿಕೇರಿ-ಬಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.95 & 12.20 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ 


| 00 [ಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
20.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


15.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
30.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಶ 


ಮೊತ್ತ 


50,00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


40.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಕತ್ತೂರು-ಅಭ್ಯತ್‌ಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 


ಜ್ಞ W ಮು fe) 
WS acd ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಫ್‌ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.30ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 
ki ಸಗು ಮಡಿ pd © Kj 8 ನು ಇ 
Pe ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 | 206 | ನೀರಾಜಪೇಟಿ | ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದೆ-ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು-ಕೊಳಗದಾಳು-ಚೇರಂಬಾಣೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 15-20 ರಲ್ಲಿ 
( ಸ ಸತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


10.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
20.00 |ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


50.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 27.50 ರಿಂದ 29.20 ರ ವರೆಗೆ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
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2 (sa 


ನ 
ಜೆಲ್ಲೆ ಖಧಾನಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 
R ಕ್ಷತ್ರ 
ಏಸಿ 
| ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಂಗ-ಬೆಳ್ಳುಮಾಡು-ನಾಪೋಕ್ಸು” ರಸ್ಗೆ ಸರಪಳಿ 14.00 ರಿಂದ 14.50 
ಕೊಡಗು ವೀರಾಜಪೇಟೆ ಣಾ ೪ ೫ ಬಗ್ಗಿ 


ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ/ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ, 


A) 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಕಂದೂರು-ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.10 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ 


fr 


ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಗೋಣಿಮರೂರು-ಗಣಗೂರು-ಮಾಲಂಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಬಿಳಿಗೇರಿ - ಕಿರಗಂದೂರು - ತಾಕೇರಿ 
ಹಾನಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.10 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಬಿಳಿಗೇರಿ - ಕಿರಗಂದೂರು - ಶಾಕೇರಿ - 
ಹಾನಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 10.55 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಬಿಳಿಗೇರಿ - ಕಿರಗಂದೂರು -. ತಾಶೇರಿ - 


i ು ಕೇರಿ 
a ci ಹಾನಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕ ಹರ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ನೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.60 
EN i ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
Fo ಮಡಿಕೇರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.30 
ಹ ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
K ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಸೂರ್ಜಜ್ಲಿ - ಶಾಂತಾ ರಸಮಯ ಮನ 050 
ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ £. ವಿ ೪ "೨ 
ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
A 4 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ-ಬಾಣವಾರ-ಹೆಬಾಲೆ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 16.00 ರಿಂದ 
ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ : ಬ 


16.40 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಡಾಂಬರು ಕೆಲಸ 

ನಿರ್ವಹಿಸಲಬೇಕಾಗಿದೆ. 


40.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


30,00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ! 
40.00 |ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ] 

ಖಾ 
40.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಗ 
40.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
20.00 


[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಧಿಜಜಿ ನಿಟಂಲಜಿ 


ಉಲ 
H 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


78 | ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
} 

79 ಕೊಡಗು 

80 | ಕೊಡಗು 

81 | ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
82 | ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
83 | ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
84 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ 


5 | ಸೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


|s 


Ea 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಕಾನೂರು-ಕೇಂಬುಕೊಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ಲೆಯ ಸರಪಳಿ 7.60 ರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


fr) 


ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಕರಡ ರಸೆಯ ಸರಪಳಿ 10.70 ರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆಗೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ, ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ-ಬೀರುಗ-ಕುರ್ಚಿ-ಇರ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೂ. 
11.80 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮಿ. 10.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ದುರಸ್ಸಿ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ಮೂರ್ನಾಡು ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ: 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ವಿರಾಜಖೇಟೆ ಠಾ. ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ನೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತ ಠಮೇ ರ ರಾ ನ ಪತಮಾವಾಗ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಗಗಳ ಡುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರ 750 ನಂದ 7 ಇಮಾ ನನಗ ನನದಡ 
ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿಗಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ಸೆಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


25 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 


pr] 


3.00 ಕಿ.ಮೀ 
ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
ಉಳಿಕೆ 130 ಕಿಮೀ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ 
ಬಾಕಿಯಿರುತ್ತದೆ. 


200.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 


20.00 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


40.00 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 


30.00 K 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


2.00 ಕಮೀ 
ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
ಉಳಿಕೆ 0.80 ಕಿ.ಮೀ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ 
ಬಾಕಿಯಿರುತ್ತದೆ. 


200,00 


ಮಣ್ಣಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


200.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿಬೆ 
DORE 
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—2%— 
ಅಮಬಂಧ-1! (ಯುಕೆ ರಕುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦.304) 
ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ವಲಯದಡಿ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


1 ಧಾರವಾಡ 15 ' 22800 73 ' 118256 12 20640 861 144305: 161 315000 
2 ಗದಗ i 15 2760! 19 “260: 7 323 32 26284 ' 73 . 68534 
3 ಹಾವೇರಿ 10 14936 ' 81 909.43 9 820 2 417855 124 ' 1319.04 
4 ಕಾರವಾರ 11 190.00 28 505.00 9 | 9000 19 21600 67 ‘100100 
5 ಶಿರಸಿ 43 223.00 42 22750 4 ; 31535 32 176.00 168 ' 94185 


1067.96 


7098.13 


6 'ಜೆಳಗಾವಿ | { 1532.00 25 714564 17 83400 456.00 86 3564 
| 7 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ' 115 2700 32 670.00 12 250’ 6 108.00 65 | 1350.00 
' 8 ವಿಜಯಪುರ 1 5.00 5 31.00 0 ' 000 0 00 ‘ 6 ' 36.00 
' 9 ಬಾಗಲಕೋಟ f 69836 , 14 1070.00 5 125001 4 "1500 28 2148.36 
RL) ಶಿವಮೊಗ್ಗ 35 1489.60 : 179 2524.60 14 ' 23020 : 621.89 162 i 4866.29 
' 1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ 15 65746 ; 19 123162 18 6200 23 70450 : 75 3235.58 

12 "'ದಾಪಗೆರೆ i°0 000 °° 0 0.00 0 00 . 0 0.00 0 0.00 

ಚಿತ್ರಯರ್ಗ i090 000 °° 0 000 ' 0 | 00 : 0 000 0 0.00 


ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ವಲಯದಡಿ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 
ಖ್ಯ ಇಂಚಿನೀಯದ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ 


ನವಲಗುಂದ 


'ಪಪಲಗುಂದ 6 42.50 36 416.00 5 138.50 
ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದಗೋಳ 2 11.50 12 735 2 59.90 
ಧಾರವಾಡ "ಧಾರವಾಡ 4 20.00 10 | 40500: 1 20.00 
"ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ | ; $ ಫೆ pS 2 ) j 
'ಪೂರ್ವ 
'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ _ - 4 53.00 1 25.00 
ಪಶ್ಚಿಮ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ' 1 - 2 46.70 ವ oo 
ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ 
ಕಲಘಟಗಿ 'ಕಲಘಟಗಿ 8 154.00 9 i185: 3 530 
ಡೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮ್‌ ಶರಡಟ್ಟ 8 5460 12 860 2 
ಗದಗೆ ಗದಗ ಶೆ ಸ $ P N M 
'ರೋಣ "ರೋಣ 4 35.00 7 ‘430 | 2 8.90 
ನರಗುಂದ 'ಸರಗುಂದ 3 188.00 - - 3 10.40 
AEC EE REG Cee 
3 ಥಾಪರ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ 1 35.00 “12. 68100 1 17.50 
'ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ-ಸವಣೂರ 4 40.75 20 : 10555 4 15.95 
ಹಾವೇರಿ 'ಹಾಷೇರಿ 2 48.00 16 ; 269.00 2 30.00 
ಬ್ಯಾಡಗಿ 'ಬ್ವಾಡಗಿ i 1 17.00 11 54.50 1 13 
ಹಿರೇಕೆರೂರು "ಹಿರೇಕೆರೂರು 1 3.00 16 252.00 - - 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


KITE) 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಲ್ಲಾ ಒಟು 
mm w 


14 519.50 61 1116.80 
13 120.50 29 270.25 
9 220.00 21 8658.00 
- - 0 0.00 
1 ; 6.00 6 : 8400 
1 3.05 3 49.75 
23 574.00 41 964.50 


| 1443.05 | 161 | 3450.00 
5 27 16095 
ಫಿ 0.00 
20 116.95 33 203.85 
7 12210 | 13 320.50 


7 3 30756 
8 34.25. 36 195.50 
3 15.00 23 382.00 
3 26.30 16 $12.10 
3 45.00 20 300.00 
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3058 `ರಾಜ್ಯ'ಷೆಡ್ಡಾರ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹ 


3054 ಜಿಮುರ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ನ ಅಂದಾಜು''1ಕಾಷೆಗಾರಿ] ಅಂದಾಜ್‌"'|ಕಾಮ ಅಂದಾಜು'`[ಾಮಗಾರ'T ಅರದಾಜು ಗಾರ | ಅಂದಾಜು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ Re ಮೊತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ 


ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 
ವಿಜಯಪುರ 
ಇಂಡಿ 
ಉಗಿ 
ರ್‌ 
A 
5 ಾಗಲಕಡಮುಡೊೋಢ 


ಜಮಖಂಡಿ 


ಗ EE 
ಅಥಣಿ ಲ © ff «i 1 2.00 | - ಹ 25.00 
ಕಾಗವಾಡ 1 20! - : 2 530 1 20.00 4 9300 
'ಕುಡಚಿ A gD FL ಸ ಡೇ 100.00 
'ರಾಯಬಾಗ ್ಣ - 51 23500 - j- 1! 4420 15 2700 
'ಹುಕ್ಕೇರಿ ಫಿ - - i 2 i000 - ಲ 70.00 
ಅರಭಾವಿ 1 400 ' 4 900 1 5000 ಖಿ 6 | 18000 
ಗೋಕಾಕ 5 1200 2 ' 700 3 5200 | - 10 22400 
ಯಮಕನಮರಡಿ i 1 20.00 ' 46.00 2 ; 8600 
ಮುಡಾ p 3578 
'ದೇವರ ಹಿಪ್ಪಿ 1 5.00 p ೫ ಸ f 1 5.00 
'ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ a ಥಿ 5 0 : 00 
ಬಬಲೇಶ್ವರ A EE 0: 000 
'ಬಿಜಾಪೂರ ಪಟ್ಟೂ '  - _ sy ಪ - 0 0.00 
'ನಪಾಗಠಾಣ a 1 200 i - - 1 2.00 
‘ಇಂಡಿ p - 2 | 40 F 2, 400 
ಸಿಂದಗಿ ಹ - ಲ 0 0.00 
ae ETT TT] ಫ 358] 
ಹಾ ರ್‌ A 2 00 REA 
'ಫೇರದಾಳ SSE 50 3 120.00 
"ಜಮಖಂಡಿ °°1 2500 5 330.00 1 160.00 ; 2 80.00 9 595.00 
ಬೀಳಗಿ 2 2336 2 220.00 1 30.0 1 30.00 6 30336 
ಬದಾಮಿ ಕ - 4 20.00 1 i 1500 | - 2 36.00 
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ರ 3084"ರಾಹೌಸೇತು 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


3537 ರಾವ್ಯ'ಪದ್ಧಾರ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054 ಜಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054 ಜಿಮುರ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


- | ) 
i i ~ 0 
ಹೊಸದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ್ಥ 2 of - ಸ - ಫಾ 0.00 
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ !ಹೊಳಲಕೆರೆ ix og - | - 1 A) 0.೧೧ 
TEE TTT 
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ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ವಲಯದಡಿ ನೆರೆ ಹಾಪಳಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


MAE 


ಅಲಿಬಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


1 Dharwad Hubli 69-Navalgund Repairs to the CD & approches damged due to heavy rain on 30.00 
Umachagi-Koliwad road at km 3.50,4.00 5.00 


p Dharwad Navalgund 69-Navalgund Morab to Gumagol Betsur road at K.m 0.50 to 0.70 bridge TT) 
Approach (tuperihalla) 


3 Dharwad Navalgund 69-Navalgund Shirkol to Hanasi (Tuperihalla) at Km 17.00 and Kim 2706 75.00 
bridge Approches oR 
4 69-Navalgund Naragund Tirapur road cross to Ballur to jawoor (Tuperihalla) at 30.00 


Dharwad Navalgund 


Bridge Approches. 


5 Dharwad | Navalgund | 69-Navalgund E00 
6 Dharwad Navalgund 69-Navalgund Naragund tirlapur Byahatti road Near Alagawadi (Tuperi halla) at 19,00 
ee bridge approches Alagawadi (KM 14.88) 
7 Dharwad Navalgund 69-Navalgund Yamanur to Padesur - Halakusugal road bridge approches at ET) 
k.m.1.00. 
8 Dharwad 69-Navalgund j 130.00 
KN Dharwad Navalgund 69-Navalgund Tiralapur to Morab road (Bennihalla) 147.50 
10 Dharwad Navalgund 69-Navalgund BELAHAR KALAVAD HEBBALI(FROM ANNIGER! - ರ 
NAVALAGUND ROAD CROSS TO HEBBALLI VIA BELAHAR) 
| MDR 0.00 TO 15.15 IN NAVALAGUND TALUK | 
ET Dharwad Navaigund 69-Navaigund KARLAVAD TIRLAPUR BHYAHATTI ROAD CONTINUED BE 
UPTO HEBBALLI{ VANAHALLI ROAD MDR 0.00 TO 17.70 IN 
| NAVALAGUND TALUK 
Dharwad Navalgund 69-Navalgund BELAVATAGI CROSS TO BELAVATAGI-AMARAGOL CROSS 20.00 
CMU Wi MDR 0.00 TO 13.35 IN NAVALAGUND TALUK NN 
Dharwad Navalgund 69-Navalgund ANNIGERI HALLIKERI IBRAHIMPUR MDR 0.00 TO 15.2 IN 15.00 
NAVALAGUND TALUK NN 
Dharwad Navaigund 69-Navalgund NAVALGUND NALAWADI ROAD 000 TO 2565 | 3700 
14 Works Total 519.39 
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ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾಗ ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
SA RN TN RSEREE 5 5 


1 5 
4 Dharwad Dharwad 71-Dharwad Repairs to Bridge on Tegur Haletegur Bogur MOR at Km 740 in 10,00 
Dharwad taluk of Dharwad district 

Ai We 
ಇ ? 
7 

8 

9 


Repairs to Causeway on Amminbhavi Shivalii road to Shiv. 
road MDR via Vanahalli road at Km.2.00 in Dharwad taluk of 
Dharwad district 

Repairs to CD on Hebballi to taluka border MDR. from 
Km2.40,5.20,6.20 and 6.90 in Dharwad taluk of Dharwad district 


71-Dharwad 


ಃ Dharwad 71-Dharwad Repairs to CD on Shibargatti Uppin-Betageri Sangreskoppa MDR 50,00 
| at Km.9.30 in Dharwad taluk of Dharwad district , 
Dharwad Dharwad 71-Dharwad Repairs to CD on Shivalli Hubballi MDR in km 4 in Dharwad taluk 40.00 
್‌ of Dharwad district 
Dharwad Dharwad 71-Dharwad Repairs to Bridge approach at km 13.50 on Amargol Ammibhavi 20.00 
MDR in Dharwad taluk of Dharwad district 
Swen CSTE I 
1 | Dharwad Repairs to the CD & approches damged due to heavy rain at km 3.05 
5.70 of Unkat Maradagi road 
1Work EXC 
Repairs to the CD & approches damged due to heavy rain at km 
1 Dharwad Hubli 74-Hubli Dharwad west 4.60 of SH_73 Amargol to Ourad-Sadashibgad SH 34 join 6.00 
amminbhavi road 
Work 53 


75-Kalaghatagi Construction of Bridge on Tegur Mandihal MOR near Kallapur in 


Dharwad taluk of Dharwad district 


750.00 
75-Kalaghatagi Construction of Bridge on Honnapur Ramapur MOR at Km.630 0000 
in Alanavar taluk of Dhanwad district 


SESE DRRK 
2 Sharad | 
3 
4 


Dharwad Alanavar 
Dharwad Alanavar 75-Kalaghatagi Repairs to Bridge on Aravatagi Alnavar MDR near Benachi in 25.00 
Alanavar taluk of Dharwad district ನ p 
Dharwad ™Alanavar 75-Kalaghatagi Repairs to Causeway on Kumbarkoppa Halsiddpaur MDR at 20.00 
Mt eR Km.2.00 & Km.5.60 in Alanavar taluk of Dharwad district 
FT hanwad Alanavar 75-Kalaghatagi Repairs to Causeway on Kambarganvi Kumbarkoppa via 10.00 


Madakikoppa road MDR at Km1.20 in Alanavar taluk of Dharwad 
district 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಪೊಟಿಕ್ಸನ್‌ವಾಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ 
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ನರಗುಂದ 
ನರಗುಂದ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ ಧುರಸ್ಥಿ 
ನರಗುಂದ 


ನರಗುಂ: ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೊಟಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 850 ರಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


ಯೂಳೆಪಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ' ಅರಹೆಣಸಿ`ಸಂದಿಗವಾಷ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದೌ್‌ 450ರ 
ವರೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 7.10 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ, 


ೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟ ರಸ್ತೆ &ಮೀ 3.80-ರೆಲ್ಲಿ`ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ ದುರಸ್ಥಿ. 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
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ಹಾನೆಗಲ್ಲ ಲ್ಲ ರಾನಗಲ್ಲ-ಬಿಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಕಿಮೀ 490 ರಲ್ಲಿ ಕರ`ನರಸುಧಾರಣೆ 
ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1790 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು, 


KS ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್ಲ ಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ ನೀರಲಗಿ "ರಸ್ತ ಕಹೀ ರ್‌ ಸ್‌ಪಷ್‌ ಸಮಾ 


ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. 


ಖಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ವರಔ ಕ್ರಾಸನಿದ್‌`ಬಂಾಷಾಕ್‌ಪಾಣಾ್‌್ಸ ವ್ಹಾಯಾ ನೀರಲಗಿ- 
ಮಾರನಬೀಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.60 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸುಧಾಂಣಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವುದು 
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ಹಾನಗ್ಗ್‌ ವರಾನ ಪರನ ಸಾಷಾಗ ರಗ್‌ 
' |ಠಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


MRE i 

1 SERENE BEETS SENS NTE 

| ಹಾವೇರಿ ಹರೇಕರೂರು ಹಿರೇಕರೂರು . 15.00 

ಗ Wii 
[ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ `ಹುಂದ್‌' ಕಾಡು" ಬಾಗಾ 15.09 
ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಜೆಟ್ಟ ವ್ಹಾಯಾ ಕುಡುಪಲಿ-ಕೂಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.600 ರಲ್ಲಿ ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಲಿ 
ಮಾಡುವುದು: 
WW KT 


ಯಾವುಡು`ಇರುವುದೆದ್ದ 
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ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾಗ 

1 2 
Yi ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕ 
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ಕಾರಬಾರ ವಿಭಾಗ 
TY ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ಕಾಮೂಕಿನ ಕಾರವಾರದ ನೋಔಗಾ ಸಹಕ 
| 'ಮರಗಾಂ ರಸ್ತೆ ಕಿ,ಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪೈಪ್‌ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
2 ಳಾರವಾರ ಕಾರಮಾರ - ಅಂಳೋಲಾ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಕೋಣ ಗೋಪಕಿದ್ದಾ ರಸ್ತ ಕಮ ರಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ ಕಲ್ಬರ್ಟಿ 
ಖೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಮೀ 4.00 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಕಲ್ಕರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
3 ಕಾರವಾಗ ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಗೇರ ದೌಸಾಯುವಾದಾ ಗೋಮಾನದಿ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚೈ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಕಲ್ಕರ್ಬಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ, 
| ಕಾರವಾರ ಕಂರಬಾರ - ಅಂಕೋಲಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಪಾರ ತಾಲೂಕಿಸ ಕನ್ನರ ಮಳೆಪುತ” 
ಹಾಳಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಕಲ್ಕರ್ಬಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. 
6 ಳಾರಮಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಕಾರವಾರ-ಅಂಳೋಲಾ ಅಗಸೂರ-ಶಿರಗುಂಜಿ ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ 11.20 ರಲ್ಲಿ' ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
7 ಕಾರವಾರ ವಾ ಕಾರವಾರ `ಅಂಹೋವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ "ಪಂಗಡ ಹಾಸ್ಟಲ್‌ ರಸ್ತ ಸಮಾ ತನ್ನ ಮೋನ ಮಕ್ಯಾ 
ಪದಡಿಸುವುಯ. 
8 ಕಾರವಾರ ಅಂಳೋಲಾ ಕಾರವಾರ- ಅಂಕೋಲಾ ಅಂಗಡಿಬ್ಯಲ್‌ ಮಾಬಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-43 ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ 
ದುರಸ್ಥಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
% ಕಾರವಾರ ಅಂಹೋಲಾ ಕಾರಬಾರ-ಅಂಹೋಲಾ 'ಡೊಂಗ್ರಿ ಹಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ 3.00.5-00,6.00,8.00.5ರ ರಲ್ಲ ಮೋರ್‌ ಹಾನ್‌ 
ಬಾಹುಗಳ ಮರಸ್ಥಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
nde Wy ವಾ: ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ ಒಟ್ಟೂ ರೊ: 
gen ಾರವಾರ ಕುಮಟಾ ಈಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾವಳಿ ತದದ `ಅಘನಾಶಿನ ಮನಾ ರ ನಮಕ ನಾಡ 
1.15 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ 
ಮಾಡ್‌ 


ಕುಮಟಾ ಫಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾಪಳಿ ತದದಿ `ಅಘಸಾಕಿನಿ`ಸುಷುದಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.50 ಲಲ್ಲಿ 
ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
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ಧಂ 
ಬತಲ ಖಾಲಲಲನ ಊಂ ಯಾಧಿ'ಇ'ಗಂಣ ಬಟ ಔಂಣ ಭಧಣಂ0's: 
[Md 200 00°C es navy Lope gna paped RENee aceecs 


ಔಣ ಬಂದಲ ಭಾಲಿ ಊಂ ಉಭಿ "ಗಳಲ ಟಂ ಲಳ್ಗಣ ಧನು 
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| ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
SE NN SEL EE 5 6 
ಶರ ಶರರ ಶಿರಸಿ ತಾಲ SES RTE ಕಳ್ಲಿ"ನಾಕ 3000 
[ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಡ್ಗಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 
ಸರಸ EXE) ಶಿರಸಿ ` ತಾಲೂ 5ರ ಪರ್ಕ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. 320`ರಕ್ತರುನ'ಹಾನಿಸಾಗಾದ ರರ 
ಅಡ್ಡಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಿಮೀ, 4.50 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್‌ಮೆಂಟ್‌. ಕಿಮೀ. 6.40 ಮತ್ತು 
9.20 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿ.ಡಿ. ಹೆಜ್‌ವಾಲ್‌, ಮರಸ 
SASS EESTI 3 
ಫಸ IESE ic. ಸ 
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಶಿರಸಿ-80 ್ಲಿಪುರ ತ ; ಸಲ್‌ ಕಿಬ್ಬಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ TIO SERRE TE 100 
ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ಹಾಗೂ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮೆಂಟ ದುರಸ್ತಿ 
ಸಿದ್ದಾಪು 1.00 
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನೆ`ಹೆಬ್ಳುಘ ಕ್ಕಾದಗಿ ಬಾಳಗೋಡ ಕ್ರಾಸ್‌ ಕಪ್‌ನ 1.00 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿ.ಡಿ. ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್‌ಮೆಂಟ್‌ ದುರಸ್ತಿ 
ಸಿದ್ಧಾಪಕ ಕಸ 00 
ಸಿದ್ದಾಪುಕ ನರರ ಸ್ಥ ET ್‌್‌ 
#3 ~ 
ಸಿಪ್ನಾಮರ SES ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕಾಲೂಕನೆ ಅಡಕ್ಕ್‌ ಕಟ್ಟ್‌ ರಸಪಾಕ ಹನನ ಸಹ ET 
ರಿಟರ್ನ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮರಸ್ಥಿ 
ಸಿನ್ಸ್‌ _ eRe ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂನೆ'ಪೆರೊರು ಗವಾನ್‌ ಸಾ್‌್ಥ 100 
ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ 
ಸಿದ್ದಾಪ ಶಿರಸಿ-80 ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಗರ; ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. 0.90 ರಲ್ಲ" ಸಿ ದ`ಪ್ತರ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಫಾರ್ಮೇಶನ್‌ ದುರಸ್ತಿ 
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಶಿರಸಿ-80 ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರಕ್ಷ ಪಾಳಡ್‌ಟ್ಟಾ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. 1.20 ರಲ್ಲ" ಸಮೋರಿಯನ್ನು 
ಏತ್ತರಿಸುವುದು. | 
ಸಿದ್ದಾಮದ ರಿರಸಿ-80 ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ' ಲಂಬಾಪುಕ ಚಿ ರಸ್ತ ಕರ್ಮೀ07`ಕಶ್ತ`ಹಾನಿಗಾಳಗಾವ 


ಸೇತುವೆ ರಿಟರ್ನ ದುರಸ್ತಿ 


ಔಂ ಲಳ ಉಂಧಿಯ 


oeuneycee Bo 0TL ese &p cope vibe peones ೧ e_| 

ಇಯ ೀಣ್ಯಟಂಲ “' SoVoTyದee 

neo 009 Loo OL ce To Seence naine Nemes ooxiacro Z. 
ಇಂ ೨೧೧ 

oth ceusoycen Bo occ ce Yo oman Bn ಬಂಊಂ ೧ಕೋಂಂ I 
Roem Eo goseros yee so 

mouwyate Bo 09. ee Fo Ba aigros  pedmee ೧8೧ oi 
Row sen Heubeyiiem 

gcey Bh ocz ee To soonoy voce Nene ೧೫ಕೋಥಿಲ 6 
Ke) 

‘ov oevsoycen Bo 99 eee Fo oxi BE Reoces oer f 
ಸಂ 'ಲ'ಳ ಐಲಊನಿಲಲಂಂ 

gel 4 

ype] 9 


ಔಂಂಲ ಂಲ್ಯಖಧ ಲಂಟನಿಲಲಂ 
che Boise veewee nino 


ove To once UENN HTT Hy 


kl 


Fon Fo eye esha cacyuem Bo coe ese Fh 
puRe Caxpom hewn UNO SUMS 2m NOSNES oTmONN 
Roc Fo oven weghe Havyuew Ga zr acces Fo 
pon Uomo us goer Nಂ೮ಉಂs ಬಲಿಂ 


: 08-0 Rn a 
Foc woke Te sea goo 


pho goss Bo zt soe Fo chien um gece doy SN SNE woe) 2 


ರ MES EEN £ ಕ } 


ಜಣ ೧೫s ಧು ಲದ Hess o¥ % 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


೪೨ 


ಹಳಿಯಾಳ--76 
ಳಿಯಾಳ--76 
MEE 


ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿನಕೂಪ್ಪ ರಸ್ತ ತಮಿ, 
ಹಾನಿಗೊಂಡ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ರೇಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ 
ಜನಗಾ`ಪಾಡ್ಗಕಾಷ್ಟಕ್ತ 
ಹಾನಿಗೊಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ರೇಲ್‌ ಅಬರ್ಟಮೆಂಟ್‌ ದುರಸ್ತಿ 


5 ಶಿರಸಿ ಕೋಯಿದಾ ಹಳಿಯಾಳ-76 ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಬ್ಲಾಳ ರಸ್ತ ಶಮೀ. 1,70 ರಲ್ಲ ಹಾನಿಗೊಳೆಗಾದೆ`ಸಿ.ಸಿ” 
ಗಟಾರ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಧರೆ ಕುಸಿತ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು 
SESS SNE sul 
ಳಗಾವಿ ಏಭಾಗ 
1 ಬಳೆಗಾಖ ಬೆಳೆಗಾವಿ ಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 
2 TE ಬಿಳಗಾವಿ ಬಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೆಳಗಾವ ತಾಲೂಕಿನೆ ಹಿಂಡಲಗಾ ಮೆಣ್ಣೂರ ಗೋಣ; ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ ಕೋವಾಡೆ ರಸ್ತೆ "ಕರ್ಮಿ 
0.20 ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 
3 ಚಳಗಾವಿ ಜಗವ ಬೆಳಗಾ ನ "ವನೂ ಉಚಗಾರ 
ಕಿಮೀ 2.70 ರಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 
3 ) ಪಢಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ"ಗ್ರಾಮೇಣ ಬೆಳಗಾವಿ ` ತಾಲೂ ನಂಪೋಟಕವಾನ ಹಾದ ರಾಡಾರ್‌ ವಗ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಸುಳೇಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ತುರ್ತು 
| ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 
ಕ್ಯ ಚಸಗಾನ ಪನ ಜಢಾನ್‌ನಾದ ಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನೆ`ಬಾಗೇವಾದಿ`ಕರಾರಹಾಪ್ಪ ಹಾಗ ಪರನ 


ಚಿಕ್ಕ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
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ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಪೋಲಿ ವಾ ಕೋಡಗ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿರ್ಮೀ"710 ರಕ 
ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರೇಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು 


ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡರಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯಾನೆಟ್ಟಿ ಜೆ.ಮುುರ ಕಿರ್ಮಿ 
ತುರ್ತು ಮರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 


ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ "ಕ್ಕರವೈಲಾರ ಇಮಾ ಬೈ 175 ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಕಾಗಿ 
ಸೇತುವೆಗೆ ಪ್ರೋಟೆಕ್ಸನ್‌ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುವುದು 


.ರ ಕಿ.ಮೀ Ef 


ತುರ್ತಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಮೋರ್ರಂ ಪಿಲ್ಲಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು 


ಫೆಪ 
ತಪ 


ವ ವ ಸವದ `ಹನಷ್ಠಾ ತ್ತಿ-ಹಂಚನಾಳ ರಸ "ಕಮ್‌ E 0 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿ.ಡಿಯ ಕೂಡು ಏರಿ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ) 
ಪಾಗಾನ್‌ನಧಗ ಡ್ಡ 450” 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ 


ಬೋನಿ” 


ನಪ್ಪಾಣಿ ಯಾವುದೊ ಇರಾವುನ್ಲ BE Ca 
ಟಿಣೋದಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 
ಬೆಕೋದಿ್‌ 


ಅಥಣಿ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 
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ವಿಭಾಗ 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ 


ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
3 NSS NE ENE EA EE 
ಜಮಖಂಡಿ ಶೇರದಾಳ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿ-ಡೆಂಪೋ ಡ್ಯರಿ ಮದನಮಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು ರೆ ಕಮೀ 2.65 


ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ, ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಹುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


A ಜಯನಗರ ಸೋನೆಲೆ ಬಿಲ್ಲೋಡಿ`ಜಿಲ್ಲಾ'ಮುಖ್ಕ ಸ್ತ ಸರಪರ ಇವಾಗದಕ್ತ ರ್‌ 30.00 

ಆಫ್‌ ಗೋಡೆ ಪುನರ್ಮಿಸುವ್ರಸುದು ಹಾಗು ಅಪ್ರಾನ್‌ ಕಟ್ಟುವುದು. 

7 T- ನಾಸ ಡಾಸ $00 

ಕಷ 20.00 

4 ಇ. ಶಿಪಮೂಗ್ಗ ಮಾ 

3 ನನವ ಬಿ ಜಲ್ಲಾ ಗ್ರ 200 
ಮೋರಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು. . 

y Kl ES ತಾರ್ಥಷ್ಥ್‌ನಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು T7740 

|7| ಸಾಗರ ಧಾನ ಇಚ px 

I ಶಿವಮೂಗ್ಗ ಸಾಗರ`ತಾಲ್ಲಾಹ ಸಿದ್ಧಪ್ಪನಸುಡ ~ ಆಚಾಪುರ ರಸ್ತಿಯ ಸರಪಳಿ 1295ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸೇತುವೆ 48.00 
ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚಸ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. 

3 ಶಷಮಾಗ್ಗ' ಸಾಗರ ಈಲ್ಲೂಕು`ವ್ಯಾಕಾಡ-ಕಶಷಪರಸ್ತ ಮರಹು 300 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 

3 ಶಿಪಮೂಗ್ಗ Ki ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಜಿಗಳೇಮನ-ವರದಹಳ್ಳ-ಬೇದೂರು ರಸ್ತ (ಜಿ.ಮು.ರೆ)'ಯ 4.20 50.00 
ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇತುಪೆ ಹುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 

| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು" ಬ್ಯಾಪೋಡು-ಹುರಳ"ಕಸ್ತೆ"ಜೆ.ಮು ರಿಯ ಮಾರಕ ಮಕಹಂದ 5.00 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

3 ನನನ್‌ ಕರಕರ ESTES ಪಹರದ “989 ” 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 

[3 ಕಷಷನನ್ನ ಸಾಗರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಸ್ತಾಡಿ-್ಯಾರರ್ತಿ`ಇಂಡುವಳ್ಳಿ "ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಾ್‌ 3ರಲ್ಲಿ 5,00 
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ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸ 


3 4 5 
ಸಾಗರ ಸೂರಬ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗರ-ತುಂಬೆ-ಗುಬ್ಬಗೋಡು RTE ರಲ್ಲ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇತುಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 


Wi 


ME 


ಶಿಕಾರಿ 


ಶಿವಮೂಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ~ಚನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತ ಕರಕ 
ಮೋರಿ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಶಿಕಾರಿಪುರ 


ಶಿವಮೂಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪೆರ'ಗಸ್‌ಮಾಹ-55 ರಗ ಹಿತ್ತ- ಹುಣಸೇಕೊಪ್ಪೆ.- 
ಅಂಜನಾಪುರ-ಕೊರಲಹಳ್ಳಿ- ಹಾರೋಗೊಪ್ಪ-ಎರೇಕಟ್ಟಿ-ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ-ಬಾಳೇಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 
ಹೋರಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ 15.60 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸೂರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲಗಳಲ-ಶಿಗ್ಗಾ-ಮಳೆಲಿಕ ಪ್ರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಸರಪ್‌"73.30 
ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


Ramanagara (MDR) at Police chowki in Shimoga city due 
heavy rain. 


ಸೂರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂದ್ರಗುತ್ತಿ-ಚಿನ್ನಾಹ 3ರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತಯ ಸರಪಳಿ 4.65"5.ಮೀರಲ್ಷ 


ಸರಬನಧಾನ್‌ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು 


Reconstruction of Damaged Culvert at Ch. 0.00 Km of Shimoga - 


to 


4.00 

ಸೂರಬ ಕ್ಷೀತ್ರ ಒಟ್ಟು 11.00 
ಬಟು [YIN 

12.70 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


5 AR 
ಬ್ರಾನ ರ್ಲೂಹಿ 
[ ಲೋ. ವಶೇಷ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಿವಮೂಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ Reconstruction of culvert at ch. 1.30 km of road from 20.06 
ಏಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ Mallapura-Agaradhahalli {NH-13 J) to Join Holehonnuar- 


Anaveri Road via Hanumanthapur, 
Bhagavathikere,Kanasinakatte in Bhadravathi Talluk (near 
Mydolaly 

ಲೋ.ಇ. ವಶೇಷ 'ಭಬ್ರಾವಹಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಭದ್ರಾವತಿ-ಯೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಎಂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎಮ್ಮೆಕಟ್ಟಿ. 
ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 'ಶಿಮ್ಲಾಮರ-ಅರಕರೆ-ದಾನವಾಡಿ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 080 ರಲ್ಲಿ ಕರು ಸೇವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಮ್ಮೆಖಟ್ಟಿ) 


ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಗೆ ಅರಬಿಳಬೆ, ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 8.ಮೀ ಸಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮೋರಿ ಮನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಪುಗಾರಿ 


Ls 
in ನರ್ಷಷಲ್ಳಿ ನಧಾನ ಸನಾ ಕ್ಷತ್ರ 
1 


CONSTRUCTION OF RETAINING WALL BRIDGE AT CH. 4.70 KM 
OF KONANDURU - KODURU VIA MALALIMATA - NONABURY - 
AMBUTHIRTHA - BANDYA ROAD IN THIRTHAHALLY TALUK 
near Malalimata 
CONSTRUCTION OF DECK SLAB CULVERT AT CH. 8.30, 910 & 
9.90 KM OF ROAD FROM NH-13AT277KMTO JOIN KUKKE - 
DATTARAJAPURA - SANHTEHAKLU ROAD IN THIRTHAHALLI 
TALUK (near Bavikyseru, Thriyambakapura} 

RESTORATION OF CULVERT & PROTECTION OF QUADRANTS 
AT CH 780 KM OF HUMCHADAKETTE-KARKODLU- 
MALALIMAKKI-SANTHEHAKLU-KANNANGI ROAD IN 
THIRTHAHALLI TALUK {near Alur Hosakop 
RECONSTRUCTION OF DAMAGED BRIDGE @ CH: 1.90 KM OF 
NH-13, 15TH MILESTONE TO 17TH MILESTONE ROAD IN 
THIRTHAHALL] TALUK {near Talate 
RECONSTRUCTION OF DAMAGED BRIDGE @ CH : 33.20 KM OF 
ROAD FROM THIRTHAHALLI - KOPPA BORDER TO 
KATTEHAKLU IN THIRTHAHALLI TALUK {Near Kattehaktu 


ಏಬಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 


[| 


[Ny 


ಲೋಲ. ವಿಶೇಣ 
ವಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
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ಉಜ ಲಯ 


ಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ವಲಯದಡಿ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಿ 


ತವಕ ಪತ ನವಾಗಾಕ ಹ 


ಫಾರಬಾಡ ವಿಭಾಗ 


69-Navalgund Repairs to the CD & approches damaged due to heavy 


rain of Supa-Annigeri- SH-28 at Km 94-1 and 94/2 


[ 
2 Dharwad 69-Navalgund Repairs to the CD & approches damaged due {0 heavy 
rain of Supa-Annigeri- SH-28 at Km 97-1 
3 Dharwad Navalgund 69-Navalgund ARABHAVI-CHALLIKERI SH-45 FROM KM 97 10 TO 
97.50 IN NAVALAGUND TALLK 
4 Dharwad Navalgund 69-Navalgund BEEDI-BELAVANAKI SH-56 FROM KM48.83 TO 110.76 
WOE IN NAVALAGUND TALUK 
೨ Dharwad Navalgund 69-Navalgund ARABHAVI-CHALLIKERI SH-45 FROM KM95.95 TO 
115.25 IN NAVALAGUND TALUK at km 97.1 & 97.5 
5 Works 
Dharwad Kundgol 70-Kundgol Repairs to CD, approaches and vent damages due to to 
heavy rain in Navalgund-Banavasi-Mugavalli SH - 137 at 
Km 56.20, 56.35, 57.10, 61.15, 69.40, 73.00, 76, 83.00. 
2 Dharwad Kundgol 70-Kundgo! Repairs to CD, approaches and vent damages due to to 
heavy rain in Kalmala-Shiggaon SH - 23 at Km 281.0, 
278.00, 277.00. 
2 Works | 
en Dharwad Dharwad 71-Dharwad Repairs to Bridge Approach on Padubidri Chikkalgudda 
SH-01 road at Km.381.00 in Dharwad taluk of Dharwad 
district 
1 Work SU Total 
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oT ಗ ತಾಮೂಹ ಮತ್ತ ಸಾಮೆಗಾಕ್‌ ಪಸಹ ಅಂಡಾಣು ಪತ್ತ 
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ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ 


ಹಾಷ್‌ಕ ಹಾನ್‌ ಕೋಟ-ಬಿಳಿಗಿರರಂಗನಬಿಟ್ಟ ರಾವ ಸದ್‌ 2300 
೨7 ಕಿಮೀ, 19170 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. 
ಹಾಷ್‌ಕ ಹಾಷ್‌ಕ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಗಜಾಂದ್ರೆಗಡ್‌ಸೊರಬರಾಷ್ಯ' ಸನ್ನ 00 


207.00 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು. 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕ'ಒಟ್ಟು 
ಹಾನಗಲ್ಲ 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ನಂ. 7 ಕಿಮೀ 
191.36 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗೆ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ರೇಲಿಂಗ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 
211.20 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ ಕಲ್ಪರ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 
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[st 


ಹಿರೇಕೆರೂರು 


pe 


ರಾಣಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನೆ'ಹೆಲಗೇರಿ-ಹುಲ್ತ ಕ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ" `ಸಂ'26 48S 
ಕಿ.ಮೀ 7.40 ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 


——— ಸ ಜಃ ಕ ಈ 


ಹಡಗ ನ್ಯಾಡಗ ಬ್ಯಾಡಗ' ಪರನ ಗಷಾಂಡಗಡ ಸಾಕರ್‌ ದವನದ ನಾ 56 
247.65, 248.23 & 248.73 ರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್‌ ವಾಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಳ ಒಟ್ಟು 14,30 
} ಹಾವೇರಿ ತಿಗ್ಗಾಂವ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ತಡಸ ಮ್ಹಾಯಾ ಶಿರಸಿ-ಮುಂಡಗೋಡಾ ರಾಜ್ಯ 5.00 
ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 69 ಕಿ.ಮೀ 17.85 ಸಿಡಿ ಮರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
p) ಹಾರ್‌ ಶಗ್ಗಾರ ESE ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಃನ"ಪಡುಜಿರ್ರ-ತಕ್ಕಾಸಡ್ಗ'ರಾನ್ಮ "ಪನ್ನ TES S00 


318.60ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
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ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾಗ ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
1 2 3 4 6] 
SESS SSSR ವ 
[) ಕಾರವಾರ ಕುಮವಾ ಕುಮದಾ-ಹೊನ್ನಾವರ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಮನಾ`ಫಾಡವಾದನು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ 8 ಮಾ 200 
12.3 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕುಮಟಾ ತಾಲೂ ಇಷ್ಟು; 08 
7 ಕಾರವಾರ ಭಟ್ಮಳ ಭಟೈಳ-ಹೊನ್ನಾವರ pes ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ`ಭಚ್ನಕ ಮೂ ಭಟ್ಕಳ ಸೊರಭರಾಜ್ಯ `ಪನ್ಕಾಕ- 40:06 
ಸ 0.00 ರಿಂದ 27. 10ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ 
Le ಸರಿಪಡಿಸುವುದು. (6 No's) 
ಭಟ್ಗಳ-ಹೊನ್ನಾವರ ಇಷ್ಟು 40,00 
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು; 90.00 
ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ 
ರಸ 58 ಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾಃ 670 
62.80, ಮತ್ತು 63.10 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುಸಿದ ಸಿ.ದಿ. ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ 
ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ 4.00 
ಸಿ 
ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ-80 ಶಿರಸಿ ತಾಲೂ8ನ್‌5ರಾ` ಸನ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದರಿ -77 ಕಮ 4.06 
17.20 ರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಎಂಬಾಂಕಮೆಂಟ್‌ ಕಿಮೀ. 1.55, 18.20, 21.40 ರಲ್ಲಿ 
ಇರುವ ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ. 
ಕರೆಸಿ Brome) 150 


5 ಶಿರಸಿ ಪಿರಸಿ ಪಿರಸಿ-80 ಉಂಚಳ್ಳಿ ಪಾಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ- 135 
ಕಿಮೀ. 7.20 ರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್‌ಮೆ' ನಿಂಟ್‌ E 27.50 ರಲ್ಲಿ 
ಸೇತುವೆ ನಾ ದುರಸ್ತಿ 

455% ೫ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ನಿರ್‌ ಲ ಸಿದ್ದಾಪುರ`ನಾಲಾನ' ವ್‌ ಘಾನ ರಾಜ್ಯ 
ಗ ರ ps 76.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಕುಸಿದಿರುವ 
ಏಂಬಾಂಕಮೆಂಟ್‌ ದುರಸ್ತಿ 

75 ಸಿದ್ದಾಹುಕ ರಸಿ-8 ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡ ಜಲ್ಲೆ ಸಿದ್ಧ ಪಕ್‌ ಪರಾನ್‌ ಪಾಸ 

pW 48) ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 77.10 ರಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ಗಮೋರಿ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ ಮೆಂಟ ದುರಸ್ತಿ 
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ಕ್ರ ಸಂ ವಿಭಾಗ ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಖೊತ್ತೆ 
ee NE EE < 
ಮುಂಡಗ ಯನ್ಲಾಪಕ Ee 


ಂಡಗೋಡ ಲೂನ ಸಪ್‌ ರಷ್ಯ ಸವಾರ್‌ ಕನನ 
Wi ಮುಂಡಗೋಡ [ಯಲ್ಲಾಪುರ 


102.60 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾನೊಗೊಳಗಾದ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ 


ಕಾರವಾರ ಕ್ಯಗಾ ಇಳೆಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ 


ಸ್ಯ ಕುದ್ಧಾರಿ-69 ರ್‌ ಕಮ್ಮೀ 


[7] 


101.20 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾನೊಗೊಳಗಾದ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


ಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ38"8ರ 
98.40 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾನೊಗೊಳಗಾದ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ. 


ಸಸ ರಾನ್ಯ ಸದಾ 
94.15 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾನೊಗೊಳಗಾದ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ 


ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕiನ್‌ಹಕವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-06”ರೆ 
ಕಿಮೀ. 137.65 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾನೊಗೊಳಗಾದ ಪಿಚ್ಚೆಂಗ್‌ ದುರಸ್ತಿ, 


ಯಲ್ಲಾಪುರ-81 ಸೋಡ ಅಣಸಿ" ರಾಜ್ಯ `ಹೆದ್ಗಾರ38ಕ 


ಕಿಮೀ. 0,10 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾನೊಗೊಳಗಾದ ಸಿ.ಡಿ ಪಿಚ್ಚೆಂಗ್‌ ದುರಸ್ತಿ. 
'ಯಲ್ಲಾಮುರ-81 


(x) 


ನ ಕಾರವಾರ ಕೃಗಾ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 568 


] 
(ಯಲ್ಲಾಮುರ-8/ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ `ತಾಳಗುಪ್ಪ"ರಾಜ್ಕ "ಪದಕ 


(ಯಲ್ಲಾಪುರ-8] ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್‌`ರಾಜ್ಯ "ಪಾ 
110.80 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ. 

(ಯಲ್ಲಾಪುರೆ-81 ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ತಾಳಗುಪ್ಪ `ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿಮೀ. 3.00 
123.50 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಲವರ್ಟ ವಿಂಗ್‌ ವಾಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ, 
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ಸರ ನಿಭಾಗೆ ತಾಲೂಕ ಮೆತ್ತ್‌ತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ`'ಷೆಸಹ WG 


WANE ಸ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ" ಹೊಡ ಇಷಾ 


ರಡಗೋಡ'ಅಣಕಿ ರಾಜ್ಯ 
ಪೆಡ್ದಾರಿ-6 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 134 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದೆ`ರಾಕ ಕೂಪ್ಪ ಸು: ಟ್ರಿ ರಾ.ಹ 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ-॥41 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 31.90,32,90.34: 90, 35, 95. ಹಾಗೂ 
36.70.37. 0, 39.50 ರಲ್ಲಿ ಅತೀವ್ಯ ೈಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಚಿಕ್ಕ ಸೇತುವೆಗಳ ತುರ್ತು 
'ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 


ಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಜತ್ತ-ಜಾಂಬೋಟಿ'ಹೆ-3 ರಸ ಕಿಮೀ" 183.50 ರಲ್ಲ 


40.00 
40.00 
00 
ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಚಿಕ್ಕ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ಗೆ ಕುರ್ಕ ಡುರಸಿ 
ಮಾಡುವುದು 
ಒಟ್ಟು ಬಳಗ ERT UN 
ಬಳಗಾದಿ ನೈರಷಾರ ಲ ಬೃಲಹೂಂಗಲ 'ಬ್ಯಲಹೂಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೃಲಹೂಂಗಲ ಮತ ಕ್ಷತ್ರದ ಗೋಕಾಕ-ಸ ಬಿತ್ತಿ Ns 
(ರಾ.ಹೆ- 103) ಕಿ.ಮೀ, 20.00 ರಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಸಿ.ಡಿ. ಡುರಸ್ತಿ 
ಮಾಡುವುದು, 
7% ಖಗ ಬೈಲಹೊಂಗಲ `ಹೈಅಷಾಂಗವ ೈಲಹೂಂಗಲ ತಾಲೂಕನ"`ಚೈಲಹಾಂಗವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಾಣ ದತ್ತ [EN 


(ರಾಜಿ 103) ಕಿ.ಮೀ. 16.60 ರಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಸೇತುವೆ ದುರ 


ಮಾಡುವುದು. 
MRTG ig ENE ಒಟ್ಟು ಬೈಲಹೊಗ RET 
) ಬಳಗಾಬ ಖಾನಾಪೂರ Ka ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಕಾಲೊಕನ್‌ ಸಂದನೊರ ಮೃಡಗಾ ರಾ.ಹ-30 ಕಿಮೀ 30700 25.00 


(ಹೋಂಗರಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ನಂತರ) ಅಶೀವೃಷ್ಣಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಕಲ್ಪರ್ಟನ 
ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 


al ಮಾನ್‌ ಸಾನಾಪೂಕ ಖಾನಾಷಾ ಖಾನಾಪೂರ ತಾ AEN ಕಕ 50 
ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


(gceay Auagoe p opkege) fececs 
sere ey Dಜರಂ ಲಲಸಲiಕe ಐಂeee ೬ ಥಂ 
Hs ps 


968°0zs segs To (pe 2 Y ಆ 


“oes sens © Hho 
ಂಡೀಣ ಬಂದಿರ o ೌoso Go Soa Sele 
pvgus-scupyes pfiem coe Seon ayo maf 


`ಯುಧೀಲಂಂಲ 

WIE OY yen mes gape wgopp Nae 

ಬಂಯಪಿಟಂಣ ೪ ಶಂ o೯ಳT ೮s yee 0 08೬೭ ಇಇ (6. 
0) cBfo-cumuos files: wie seduce ayo 


“memes soci Fo eH 
ee Hey Hesee Hoesen pp Go ost rR (CL 
-'co) chdio-sewuocss les over saves vost 

‘ofemeos (wiepyp) Hn 
Fo sue FOOT SHES coy ಬೀಲಟ೮ಂಣ ಬಂಣಂಧಿರ ಧಂ 


« 


G9" ‘ve (86-0) FO AORNL-SYOUCS SRNR oe 


“feemere (0mpyp) sಔೋನಯ 
ogg oy Rey omar Go 0015 
“ave (oc-weo) Fo cuplsem-cempoy Secs coves 


0088 -: eyewace Tego 


wemes Room 

seep osceay nese Hoc qo ror Roe Ove 
O9Z INT EL-MGO AVL SOHN NNNeS eps 
ones Fo acece Hane ee ಉಂ 

Bo SUIT CR IC-PCD MENON Fr Noes Heer 


“ofepas Tom sew Nida eae Hoon 
to CIC IVE VCR CEOO CIOMON NRONES NUpseNe0c 


ಕಾಮಗಾರ`ಹೆಸರು 


wr ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ WaPo ಮೇಲ್ಮಟದ ಸೇತುವೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 
ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ (ಡೈವರ್ಶನ್‌) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


7 ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬಾವಿ-ಚಳ್ಳಿಕೇರಿ (ರಾಹ-45) ಕಿಮೀ 55.00 ರಲ್ಲಿ ನರೆ 


[ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಏರಿಯನ್ನು 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್‌ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಏಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟದ 
ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ss | 
ಅಥಣಿ ಅಫ್‌ ಮಾ ನಿಪ್ಲಾಣ 
ಸೇತುವೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ "ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


2) ಚಿಳ್ಟೋಡಿ ಠಥಫಣ ಕಾಗವಾಡ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ರಸ್ತ `ರಾಹ-72ರ8ಮೀನರ7600 
ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿಗಳ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ, 


§ ENN 


ಚೆಕ್ಸೋ 


ಬ 
= 
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£ 
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33 ಪಕ್ಕಾಷ ಆಥಣ ಕಗವಾಡ ಅಥಣಿ 'ತಾರೂೂನನಗವಾಡ ರಾಡರ್‌ ರಲ್ಪ 
ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ(ಕುಡುಟಿ ಸೇತುವೆ). 
| K ನ 
eR ಕ್ಯಾನ ರಾಯಜಾಗೆ ಕುಡಚಿ ಯಾವುದೊ`ಇಕವುದಿಲ್ಲ 
ಪೆಪ್ಯಾಪ ರಾಯಬಾ ರಾಯೆಬಾ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 


23 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಕ್ಳೇರ ಹುಕ್ತೇರಿ [ಹುಕ್ಟೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯೆಪೂರ ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಹೆ-12 ಕಿಮೀ. ನಂ. [VENT] 
ರಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
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ಮುಧೋಳ 


ಕಿ.ಮೀ 422.40 ರಲ್ಲಿ 


ಸೆ 


ೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ 


ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ*ಮಾಡುವುದು. 
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ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಮಖಂಡಿ 


265.00 
1394.00 
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ಹಲಗೇರಿ ಹಾಲಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ 26ರ ಸರಪಳಿ 102.00 ರಲ್ಲಿ 
ಕ್ಲಾಡ್ರಂಟ್‌ ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ಹಾಗ್‌ 


$ 


ಮೋರಿಯನ್ನು ಪುನರ್ಮಿಸುವುಸು. 


ಹಲಗಾರ ಹಾರ್‌ ರಾಜ್ಞ"ಪದ್ದಾರ 


7 [a 


ಮೋರಿಯನ್ನು ಪುನರ್ಮಿಸುವುಸು. 


ಲಗೇರಿ ಹಾಲಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಕುದ್ಧಾರಿ 26ರ ಸರಪಳಿ 12250 ರಲ್ಲ ಅಡ್ಡ 
ಮೋರಿಯನ್ನು ಪುನರ್ಮಿಸುವುಸು. 


€ರ್ಥಹಳ್ಳ ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ52ರ 
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ಭಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
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ಭಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


“wy oz'pze a8eujy) (15-Hs eysqeurduespiSig - 210ejedeg) 
Aw edowys uj o8pyig e3un p10 30 uopeioysay 19 sedoy 
MOE: SIEUIUS “HSE SYEUETTET Bijiq 

- 210eje3eg) Ay eBouiys uj (eyewjeyEuppjag 

eau) HIVOuUddY 23plig edun pio jo uo eioysay 19 sijedoy 


eee pero 
re BIB goeacee 


‘arses Yom Geng wHaaaoen cas Boorse moa 
08'PSl TR Yen Wace eye PA00'SSI ds" “I 3eN 
weg oF eee V6 ae9 

Q ectpce lee ೧xgceg Bebieopcg 


"aaucsses Hoc Comps 
Res ove 0g Be a's 08016T se [OT] 
(2 ಇ 


eo ovw-miBoay ice ೧9ceg ‘Bebe 


(oF ong) “sec 
RS a 
Yoon “Ben feos er ly peuseycee Hoxopss Bo 


"ಚರಾಲ ೧ಜಿ ಉಂಲುಲಧು ಲಟಗೀಗುರೀಣ ಐಂಉಂಧಿಧ ಧಂಂಂ's 
OTTO Sop (z9-'co) ouan~g9mece aes yer 


g 


tn FI 


ಧು [ole 
3 ಹ ನೀರ 


£9 


ಛ್ಲ 


RG "BIN 


Mec AE es 


| | 
NI 


Ue 


12 
) 


po 


pd 
3 
5) 
§ 
8 
8 


kf ವ] 


ರ) 


ಕ್ರಸರ ನವಾ ತಾಲಾಹ ಮತತ ಕಾಮಗಾರ`"ಷೆಸರು ಆಂದಾಮ”ಷೊತ್ತ 


Hirekerur road in 


ವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೂಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾ೦ತರ Construction of culvert and box drain at ch. 61.25 km of 20.00 
Kuppalli-Hirekerur road near Sirigere village in Shivamogga 
& ಶಿವಮೊಗ್ಗ Reconstruction of 3 no. of culvert at ch. 67.50 km near WE 


Ayanru Gowdana Pond at Kupp 


ಲೋ. ವಿಶೇಷ ಶಿ: ಗ್ಗೆ 
ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 


& 
4 ಖೋ ಪ ಕಷಷೊಗ್ಗೆ 
ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
| 
6 ಲ 


gra taluk 
Construction of box culvert and box drain (near chordi) at 
ch. 87.90 km of Kuppalli-Hirekerur road in Shivamogga taluk 


ಇ. ವಿಶೇಷ 
ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 


Reconstruction of Culvert at ch. 76.90 km of Halagere- 
Hutikal SH-26 in Shivamogga Taluk (near Chamundipura} 


Protection work to exisiting Bridge at ch. 86.32 km of 25.00 
Hatagere- Hulikal SH-26 in Shivamogga Taluk (near Suduru} 

Restoration work to Bridge located @ Ch 335.50 Km of WA 
Bagalakote -Biligiri ranganabetta SH-57 in Shivamogga 

Taluk 


145.00 


ನಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು 


| ದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂ; 


ಲೋ.ಇ. ವಶೇಷ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಿವಮೂಗ್ಗ ಗಾಮಾಂ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ: ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು ರಸ್ತೆ.--ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರ ಸರವಳ 10.00 


ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 177.10 8.ಮೀನೆಲ್ಸ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, 


155.09 


Temporary Protection work and reconstruction of breached 
approaches {embankment & WWMM) to Bridge at ch. 37.75 
km 05 Kuppalli Hirekeruru road SH-148 near Kannangi in 
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ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ವಲಯದಡಿ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಅಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
—— 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
1 RSET [NN 
= § ಧಾರವಾಡ ವಿಬಾಗ § 
i Oharwad Hubli 69-Navalgund Repairs to the road surface damged due to heavy rain 31,00 
of Kusugal- Byhatti from 2.40 to 6.40 


Dharwad 69-Navalgund 


of Naragund-Algwadi-Trilapur-Byahatti from 35.00 to 
Kai 


36.75 
69-Navalgund 


Dharwad Repairs to the road surface damged due to heavy rain 


of Hebsur to railway Station road from k.m. 1.00 to 1.10 


Dharwad Repairs to the road surface damged due to heavy rain 


of Umchegi-Koliwad road 
Providing protection wall and protection work in 
selected reaches to the road embankment damged due 


to heavy rain of Veerapur tollnaka to Mantur from 
k.m. 7.00 to 7.50 


Repairs to the road surface and sides shoulders 
damged due to heavy rain in Hubli-Hatiyal-Kadpatti 
road from 3,00 to 7.00 

Repairs to the road surface and sides shoulders 
damged due to heavy rain of Bogenagarkoppa cross to 
Mishrikoti road 


Yamanur to Padesur, Halakusugal road 0.00 to 3.00 , 13.00 
4.00 to 6.00. 


Dharwad 


Dharwad 


69-Navalgund 


Dharwad 70-Kundagol 


Navalgund 69-Navalgund 


Navaigund 69-Navalgund Morab to Gumagol Betsur road Ch 0.00 to 1.00, 6.00 {0 6.00 
_ 7.00 ್ಜ _ ಮಾ 
Navalgund 69-Navalgund Annigeri Hallikeri lbrahimpur MDR 0.00 to 15.20 in 3.00 
Navalgund tq 
Navalgund 69-Navalgund 


Annigeri Antur Bentur MDR 0.00 to 6.00 in Navalgund fq: 200 
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ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾಗ ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
1 2 ಲ 5 5 
30 Dharwad Navalgund 69-Navaigund NAGANUR KANNUR MDR 0.00 TO 8.30 IN 10.00 
NAVALAGUND TALUK 
31 Dharwad Navalgund 69-Navalgund AMARAGOL TO NARAGUND TALUKA BORDER MDR 5.00 
0.00 TO 1.50 IN NAVALAGUND TALUK 
32 Dharwad Navalgund 69-Navalgund INGALAHALL] NALAVAD! MDR 2.50 TO 2.96 IN 3.00 
NAVALAGUND TALUK 
34 Dharwad Navalgund 69-Navalgund SHIVALLI HANASI VIA MORAB SHIRKOL ROAD KM 0ರ 
8.00 TO 22.50 ತವ 
| 35 | Dharwad Navalgund MEE NAVALGUND NALAWADI ROAD 0.00 TO 23.66 40.50 
36 | Dharwad Navalgund 69-Navalgund HALAKUSUGAL CROSS TO BALLUR JAVUR ROAD 10.50 
ಸ KM 0.00 TO 7.00 ತ 
Ww 36 Works 416.00 
1 Dharwad Hubli 70-Kundagol Repairs to the road surface damaged due to heavy rain 
of Noolvi-Veerapur-Karadikoppa-Kurdikeri-Hindasgeri 
Connecting to Taluka border from k.m 11.05 to 11.15 16.00 
2 | Dharwad Kundgol 70-Kundagol Repairs and resurfacing to the road surface damaged 12.00 
due to heavy rain of Hulgur-Yaraguppi Road in selected 
od reaches. (k.m. 4.00 to 19.60). § § ನ 
3 Dharwad Kundgol 70-Kundagol Repairs to the road surface damaged due to heavy rain 5.00 
| of SH 137- Ramankoppa road in selected reaches. 
4 Dharwad Kundgol 70-Kundago! Repairs to the road surface damaged due to heavy rain 7.00 
of Pashupatihal - Rottiugwad road in selected reaches { 
k.m. 0.00 to 13.20). 
5 Dharwad Kundgol 70-Kundagol Repairs and resurfacing to the road surface damaged 5.00 
due to heavy rain of NH-83 to Yaraguppi - Benakanha 
Approach road in selected reaches. 
6 —harwad 5.00 


70-Kundagol Repairs to the road surface damaged due to heavy rain 
of Hubballi-Haliyal-Kadapatti to Kundagot road in 
selected reaches. ; 


Josip peMieticl Jo Jinis) peMield Ui HUE eddoIpeli 
jo Iehno ©} Je HW leuipuey ine} 0) Uonei0soy 
isip 

pBAUEUC] 30 Yn]e} peMieuQ U| 089 01 0£'9'U) wo 


00°02 


PeMIEUG-}/ PEMIEYQ peneug | 


ko] 


00°0೭ HIN IAeuqueupey indeyeueA 0) eMsuoy / sieday pEAEUQ-} peMmieuQ] peMmIEuc] 
Yoiisip Pensa 
30 Ane} penuBuQg Ut 0S'¥ ©} 00°0"U| Wo} seudeas 

00°09 peloalss Ul HIN Meadnk ieAuS 0) Jemsuay / suedey pENuEUQ-}/. peMmieud peNuBuQ 


Winsip peed 
30 Ine} PEMIEUC] U! 00°6 ©) 09'S" Wo} seUyoea) 
pejoeiss U} Hap WeadeH pejun 0} emsuoy / sede 


ul 00°L 0} 0G°L “Uf WOl} SeyoEe/ pejosjSs UI HON 
Mewuepueu HeBjenAey peMEyQ 0] |eMouoy / sitedey 


00°08 PEMEUG-} 1 pEAuSUQ PEMEUQG 


” 


00 PENMIEUQ-}L PEMEYQ PEMUEUQ 


Jolysip peMueuQ 30 Ne} pPEMUEUG Ul} 00'¥ ©] 00°C’ 
Wo} HOW eppnBipeiey pempeA 0) jemeuay / siledey 
Josip pemieuQ 30 AnNje} peMIeuC] Ul 0G'8 0} 00'8 ‘UY 
Wo} Haw JeBeyequiddn pemeJe 0} [emeuay / siedoy 


00'0e PEMIBUQ-/ PEMIEUG pEMueuG 


jodpuny 


00's PEMIEYQ-) 2 


908. 


"SSu2B8 poY0SlSS U| Jeupiq ElA jobepuny-iyeqdnH 0 
uie/ AAeoy 0] enp peBewep 2dejins peo! ay} 0} siedoy 
'S2udBel poyosjes u| peo! HeBepnog- HeBepng jo 


jo3epuny-0L 


Jodepuny-0L 


pemieuQ 


09‘ ujey AAeeu 0} np pePewep 2deyins peo! eu} 0} siedoy lo8puny pemieug 

"SUBS pe100|SS U] PEO PEMSISUS 0) LEL-HN 10 

[eT Ue AAeoy 0} onp peBewep soeyins peo eu} 0} siledey joBepuny-0L jo8puny pemieug oT 
Ut peo jeujpnqeieA-lusuNneS Jo ujes AAeey 0} anp 

00' pedewep soeyins peo) eu) 0} Buioeyinse’ pue siiedoy loSepuny-0L jo8puny pemieuQq [ 
"$೦೬೦ pa]oajas 
ul 0G'8l 0} 00°81 Wj wo ‘peo peBep-ndeuuu|] 30 

00'8 Ue AABey 0) enp paBewep soeyins peo ay} 0} siedey joSepuny-0£ to3puny pemueuQ [ 
'Seu0ee poyoales UI peoy LHeBepne-tusuneg j0 

09'8 ujei AAseu 0] onp peBeuiep eoEyns peo au} 0} sitedey fo8epuny-0L 1o8puny PENUEUG t 

PRN RS ed TY 


pe 
§. 
[<1 
[SY 
Kd 
3) 


G y € 
Rey enon pK CU Rec Renee 


Fs ಮಿ 
ಕ್ರ ಸ ವಿಭಾಗ ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಬ REET el 
1 2 FEES ESS NEE 5 A 6 
Dharwad 71-Dharwad Repairs / Renewal to Amminbhavi Shivalli MDR at 5000 
Km.9.00 in Dharwad taluk of Dharwad district 
Dharwad Dharwad 71-Dharwad Repairs / Renewal to Sibargatti -Uppinbetageri- 37.00 
Sangreshkoppa MDR at selected reaches from km 7.00 
} | to km 11.00 in Dharwad taluk of Dharwad district 
10 Dharwad Dharwad 71-Dharwad Renewal to Tegur Mandihal MDR near Madikoppa from 80.00 
Km.3.20 to 3.50 in Dharwad taluk of Dharwad district 
10 Works Total 405,00 | 
ಸ, ಮ] 
A Dharwad 73-Kubli Dharwad central JRepairs to the road surface damged due to heavy rain 30.70 
of Sulla- Bengeri k.m 9.00 to 10.00 
2 Dharwad 73-Hubli Dharwad central Repairs to the road surface damged due to heavy rain 16,00 
of Gopankoppa-Shivalli road up toTaluka Border 
2 Works 4670 
1 Dharwad Hubli 74-Hubli Dharwad west Repairs to the road surface damged due to heavy rain 1100 
of Gokul-Revadihal-Tarihal road 
2 Dharwad Hubfi 74-Hubli Dharwad west Repairs to the road surface damged due to heavy rain 18.00 
of SH_73 Amargol to OQurad-Sadashibgad SH 34 join 
amminbhavi road 
3 Dharwad Hubli Repairs to the road surface damged due to heavy rain 16.00 
of Gamangatti-Itigatti-Tarihal Taluka Border 
Sharad Dharwad — Repairs / Renewal {0 Kanavihonnapur Itigatti MDR from 10.00 
Km.0.70 to 1.00 in Dharwad taluk of Dharwad district 
orks ಸ್‌ Total 53.00 
1 | Dhawad | Kalaghatagi Chalamatti -Banadur road Km 5.00 to 10.00 17.00 
2 Dharwad Kalaghatagi 75-Kataghatagi Chalamatti -Banadur road Km 19.00 to 22.00 12.00 
3 Dharwad Kalaghatagi 75-Kalaghatagi Ugginkeri - Mishrikoti road Km 0.00 to 5.80 700 
[a | Dharwad Kalaghatagi ___ 75-Kalaghatagi Lingankoppa Apporach raod Km 0.00 to 3.50 4.56 
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ರ | 
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ಹಣ ರಷ್ಯ ಕಕಷಣ 
ಕಕಷಣ್ಯ ರಹಡ್ಪ 
ರ್ಯ ಸರಷ್ಯ ಪನ್‌ ಕನಾ 
16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಕರಷ್ಪ ರಪಣ 
ಸಿ 
ರ್ಯ ಕರಹ್ಯ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸ್ತ ಕಿಮೀ 3.00 ದಿಂದ 400 ಹಾ 
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ಹಾಬೇಧಿ ವಿಭಾಗ 


ಹಾಪೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗಚ್ಚೆ-ಕರಮಾಪೊರ`ಕ"ಕಮT0 50820 500 
ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 

ಹಾಷ್‌ಕ ಹಾಷ್‌ರಿ 3 10,00 

ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕ ನಾಥ-ಹಾವನೂರ' ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ''3.60 10.00 
ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, 

ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕ; 'ಡಗಲಿ-ಮಾಗಳ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 3800 ರಂದ 4100 15.00 


ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
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ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


SSS ESN 5 
LL 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರತಿಫ ಳ್ಳ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂ 10ರ ಕನಸ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


6.00 


16.00 
151.00 


14,00 


17.00 


10.00 


35.00 


8,00 


ಹಾನಗಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ಲ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ, ಭದ್ರಾಪೊರ-ಬಮ್ಮನಹ್ಟ್‌ ರಸ್ತ ಕರ್ಮಿ 005ರ 
ರವರೆಗೆ ' ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 

is NA 

ಪಾನಗ್ಸಾ ಹಾನಗನ್ಹ py ಬಾರಾ ನತಸನ್‌ಳು್ಸಾಕ ರಸ್ತೆ ಸರ 310 B08 T3 
ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ: ಮಾಡುವುದು. 

ಹಾನಗಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ 

ಹಾನೆಗಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ my 
ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ 
ಮಾಡುವುದು, 

6 ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಿನೆ"ಹಾನಗ್ಗಾ-ಪಂ; ಗಿ-ಸಿಮ್ಮಸಗಿ ರಸ್ತ".ಮೀ೫ಕರವ 
420 & 1420 ರಂದ 14.30 ರವರೆಗೆ ಅತಿವ್ನ ೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 
ಮಾಡುವುದು. 

EN ಹರ ಹಾನೆಗ್ತ ಹಾನಗ್ಲಾ "ಸಮಾನ ವೃಡಷಾವಗವನಗ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ`"ಮಹಾರಾಣಪಣ" 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 2.70 "ರವರೆಗೆ ಅತಿವ್ಯ ಸೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಮಾಡುವುದು. 

FY ಹಾನೇರ ಹಾನಗಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ಕಾಲೂಕನೆ"ಪಾನಗ್ಗಾ ಸರತ I 
ರವರೆಗೆ « ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 

p ಹಾಷೆರ ಹಾನಗಲ್ಲ ಹೌನಗ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನೆ ಮರಗುಂದ ನ್ಯಾಕ್‌ ನನನಮ 
ಪ್ಹಾಯಾ ವ ಕರೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ-ಬ್ಯಾತನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.40 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆ; 

NS ESS 


ಖಾದಿ ರಸ ಮಿರ ಮಾಡುವುದ 
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7 ಹಾವೇದಿ 
H1.00-12. 00 &೬ 1750 ರಿಂದ 1800 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 

ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, 

{ ಹಾವೇರಿ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಹಿರೇಕರೂರು ಲ್ಲಯ ಹಿರೇಕರೂರೆ ತಾಲೂಕ ಹಂಸಭಾವಿ-ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ"ರಸ "ಕಮ 
2.60 ರಿಂದ ೩4.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 

[) ಹಾವೇರಿ 

ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೊರ ಮೂ ಬಾಷಾ ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಹ,-76 
ದಿಂದ ಯಮ್ಮಿಗನೂರಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಕಚವಿ, ಪುರಖುಂದಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ 350 ಬಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅತಿವ್ನ ವೃಷ್ಟಿಯಂದ 
ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 

ಖಾವಿ ಲ್ಲೇ <4 
5.00 ಲಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 'ಹಾಳಾದ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, 

(2 ನ್‌ ಹಿರೇಕರೂರು 
'ಪ್ಲಾಯಾ ನಿಟ್ಟೂರ. ಕಚವಿ ಕಿಮೀ 1240 ರಿಂದ 1400 ರವರೆಗೆ ತಲ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 

[EN ST ಹಿಕಣೆಹೊಹ ಜ8ಣರೂಡ ಪಾವರ ಜಲ್ಲಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ 'ತಾರೂನಹಾಡಾಪಾಕರಾರ ಸ್ಥ 


ವ್ಹಾಯಾ ಯಡಗೋಡ, ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅತಿವೃ ೈಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
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ಪ್ಲಾಯಾ ಮಲ್ಲೂರ, ಶಂಕರೀಪುರ, ಹೆಡಿಗ್ಗೊಂಡ. ತಿಮಕಾಪೂರ, ಕಾಗಿನೆಲೆ, 
ಕಾಶಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.30 ರಿಂದ 1235 & 16,30 ರಿಂದ 16.70 ರಪರೆಗೆ 
| ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
5 6 
ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ರಾಣಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಡ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ 3.00 
ಹಿರೇಜಿದರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.00 ರಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು`ತಾಲೂಣ`ಪಪ್ಟೇಮಾಕ-ಡಾಡಗಷ್‌್‌ 10.00 
ಕಿ.ಮೀ 3.60 ರಿಂದ 3.90 ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಣಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 
ಮಾಡುವುದು. 
ರಾಣೀಚೆನ್ನೊರ ಮತ್ನ್‌ತ್ರ ಬಟ್ಟ 3738 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂನನ್ಯಡೆಗ-ರಟ್ದಾಷ್ನ್‌ ಸರ 33 
10.00 ಅಂದ 10.58 ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 
ಮಾಡುವುದು. 
ಹಾಬೀರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ 'ಹೆಲಗೇರಿ-ಜಔಿಹಳ ರಸ್ತ 3.50 
ಕಿಮೀ 5.45 ರಿಂದ 5.85 ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ತಿ 
ಮಾಡುವುದು. 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕನಾಕೋಳ-ಎನ್‌ಎಚ್‌ನೆಂದೆ 2.90 
ಬಾಗಲಕೋಟ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 470 ರಂದ 5.00 
ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಹಾಷೇನ `ಪಕ್ಸಯರಾನಚನ್ನಾರ` ಇರಾ ವ್ಯೃಾಡಗ-ಇಸಾನ್‌ ಹಾರ್ಟ 30 
ಕಿಮೀ 5.90 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಮಾಡುವುದು. 

ಸ ರಾಣಚನ್ನೊಹ`ಸಾಮಾ್‌ಇಷ್ಟಾ 200 

ಬ್ಯಾಡಗ'ಪಾಷ 

ಹಕ್‌ ಬ್ಯಾಡಗಿ ' ತಾಲೂ `ಹಔಗ್ಗೌಾಂದ ಗಾ SI E30 $00 
ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುಹು. 

ಹಾರೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ - ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆ್ದಿನವರೆಗರಸ್ಸೆ 6.00 
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ಕ್ರ ಸಂ ವಭಾಗ ತಾಲೂಕು ಮತಕೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಪೊತ್ತ 


7 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಮಾಡುವುದು. 

4 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂ: ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ'`ಶ್ಯಾಡಂಜಿ-ಮಕ್ಷ ವ 
ರಿಂದ 154, 4.50 ರಿಂದ 4522ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ 
'ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 

py ಹಾಷೌರ ಶಿಗ್ಗಾರಪ ಶಿಗ್ಗಾಂಷೆ ME 
ಮಾಡುಪುದು. 

10 ಹಾಮೀರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಶಿಗ್ಗಾಂ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆಕ್ಕಿನಕಟ್ಟಿ 
ಮುಂಚಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.907 ರಿಂದ 2.967ರವರೆಗೆ ಅಶಿ 
ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 

ಹಾಷೇರ ಶಿಗ್ಗಾಂಪೆ ಗ್ಗಾರಕ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕನೆ ಲಕ್ಕಿ ಹಾಪ್ಪ"ಬಂಕಾಪೊಕ್‌ಪಾಘ್‌್ಟ್‌ 
ವ್ಹಾಯಾ ಹೋತನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.50 ರಿಂದ 2.315ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. 

12 ಹಾಬೀರಿ ಶಿಗ್ಲಾಂವ 

3 "ಹಾರ ಶಿಗ್ಗಾರಸ pt ಪೊರ-ಮೂಕಬಸರಕಟ್ರ ಮ 
2.22 ರಿಂದ 2.285ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಮಾಡುವುದು. 

74 ಹಾರ ್‌್ನಂಷ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂಪ`ತಾಲೂ'ಕುನೂಹ "ರಂದ ಡುಂಡೌ`ಪಂಾ 
ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಚಿಕ್ಕಮಣಕಟ್ಟ, ಹಿರೇಮಣಕಟ್ಟ, ಮಡ್ಲಿ, ಕಿಮೀ 4,80 ರಿಂದ 
5.00ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 

i ಹಾಪ್‌ ಶಗ್ಗಾಂಷ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಂಿ ದ್ದಾರಿ -4 ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾಂ ನಂ 1 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಗಂಗೀಬಾವಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿಮೀ 6.75 
ರಿಂದ 6.81ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಡುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


“wmcmece pm Fo vases Hoc kea 
oe) 00% oa osc sere Fo ses) 
ಸು 
$n 


ನೀಂ neuen ಉಗಿಣ ಉಣ 


(o] 
ಈ 


4 
U. 
8 


yoco(@aunec 


ಣು 
$ 


‘newer Rom Fo 
pase Hocker yospooe 100 061 ee Fo Been 
‘ovpyuerpe ‘merges erole Fo ucnI-mTwAaa Nees 


Sele 03200 } 


SS 
k 


k 
§ 
pd 


“eimers Faw Tp nese Now kea yea 
00'9 Roe 05's 9% Fo yore Ue ae ಬಂದ ನೀರಗ 
() ಗ 


ole peeve noo Yoder vues ofa non 


|} 
B B 
I 


೦8 
“ಬಲಾ 


© 
ವ 
la 


ಲ [ee 


“nes Rp 

Go cee vookkee yocaauyec toa) 079 00 
002 ee &uee ‘momo Rta evole Fo ei 
eee Pec covey oH oe ote po 


| 
=> 


[) 
C C 
‘| 
[ey 
$ 
1 
[ 
1 


“otmes Vom Fp nese pokes YesRoSL00 
woe 000 Fr wee yes 9 ox de Kea ¥o 0988 


U () 


ROLL HO ೧೮೫೦ದ ನಂದ og C Sow 


“wines Yom Fo vase okra YoLn0S'9 
೧೦೧.0೦9 ೨೫9 ಆಲಂಉ-6೪ರ ಅಂಲಂe ಬಂಕ ಉಂಧಜ ಉಲ ou 


| 


& 
43 


[$) 
HR 
3) 


OER QU RಲಊಂE 


9) 
63 
» 
H 
ly 


ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


೨ 


ಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಹೆದ್ಬಿಸವರೆಗೆ, ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 0.50 
೩ 5.00 ರಂದ 5.30 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ಿರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಡಾರಾಡಸಾ್‌ಕ್ಥ್‌ 
ಮಾರ್ಗ. ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ- ಕೆ.ಬಿ. ಶಿಮ್ಮಾಪೂರ- ಬಸವನಕೊಪ್ಪ- ತಾಲೂಕು 
ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ. ಕಿ.ಮೀ. 19.00 ರಿಂದ 19,78 (ಆಯ್ಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ಿರವರೆಗೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಣಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ಕಾಲೂನ ಹಣಾ ಗೋಪಶಿಟ್ಟಾ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.90 ರಿಂದ 1.70, 2.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಭಾಗ 
ಹಿಚ್ಚೆಂಗ್‌ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. 


4 ಗಾರಖಾರ ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ`ಕಾರವಾರ ಕಾಮೂನ ಕನ್ನರ ಸಿದ್ದರ ರಸ್ತೆ 8.ನ 
6.50 ರಿಂದ 8.50 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಗುಡ್ಡೆ ಕುಸಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಣಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, 

5} ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾರಾ ನಾವಾ ಧಾಹ ರಸ್ತ 


ಕಿ.ಮೀ 0.08 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪಿಚ್ಚೆಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


"3 ಕಾರವಾರ ಮಾರ ಆಂಳೋವಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ಾಮಾನ್‌ ಮಹಾ 
ಸೇತುವೆಯ ಕುಸಿದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು. 

3 ಕಾರವಾರ ಮಾರ್‌ ಅಂಸೋವಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ "ಕಾರವಾರ ತಾಲೂನ ಸದಾಶಿವನ ಇನ 
ಅಸ್ನೋಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟದಿಂದ ಯೋಟೆಗಾಳಿ ಗಣಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಿಂದ 
5.51 ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಜಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ |: 
ಬದಿ ಕುಸಿದು ಶೋದ ಭಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
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ಕ್ಷ ಸಂ ವಿಭಾಗ ತಾಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಅಂಳೋಲಾ ತಾಳೂಕಿನ ಜಾರವಾಡ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರಸ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು 
ತುಂಬಿ ದುರಸ್ಸಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ಮುಸಗುಪ್ಪ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ) ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ಲೆಯ 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರೇಶ್ವರ ಅಂಬ್ಲಿಕೇರಿ ಗುಡಬಳ್ಳಿ ಗೋರೆ ಕ.ಮೀ.'2.00 
ರಿಂದ 5.00ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ್‌ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೆಗುಂಡಿ ಯಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಹತ್ಲಿರದ ಕಾಲು ಸಂಕಳೈೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ; 


ಕುಮಟಾ ಈಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ-ಳತಗಾಲ ರಸ್ತೆ ೫237 ನಂದೆ 4.00ರಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಚುರಸ್ತಿ 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ಆಚಾರಿಕಟ್ಸೆ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ. 1.05 ರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ 


€ ಧಾರವಾರ ಕುಮಾ ಕುಮಜಾ-ಹನ್ಸಾವರೆ 
ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಕೆರಪುಗೊಳಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 

; ್‌ಧಾರವಾರ ಕುಮಟಾ ನಮನಾ`ಹೊನ್ನಾವರ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಿಭಾಗ-ಬಗ್ನೋದ ಊಂ ಮಾ 
ರಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಿಂದ ಯಾಳಾದ 
ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿ. ಮತ್ತು ಅರ್‌.ಸಿ.ಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಕಾರವಾರ ಹೊನ್ನಾವರ ಕುಮಜಾ-ಹೊನ್ನಾವರ ಹಳದೀಪುರ ಚಿಪಿಹಳ್ಲಿಲ್‌' ಮಾಡಗೇರಿ `ಉಪ್ಲೆ `ಸ ₹2700 ರಂದ 300 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಥರೆಕುಸಿತ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದ. 

ರ್‌ ಕುಮಡಾ-ಸೊನ್ನಾಪರ ಒಟ್ಟು] 
ಭಬೈಳ-ಯೊನ್ನಾವರ ಹೆಗ್ಗಾರ ಮಾಗೋಡ ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮೀದ ವಯ್ಯ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಧರೆಕುನಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಫೆರವುಗೊಳಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


[ 
% 
| ಮಾಡುವುದು. 
ಜಿ ಕಾರವಾರ ಭಿ ರ್‌ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಭಬೈಿಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌರ್ರ ಪಟನಾ `ನೊಢಪಾತ್ರ 
ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ. 2.20ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದಿರುವ ಛಾಗಕ್ಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ 
L. 


ಪಿಚ್ಚೆಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


J | 


ಶಿರಸಿ-80 


ಣದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ, 2.50" ರಂದ 


ನ px 
ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ತಿ. 
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ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ-80 7.00 


ರಪರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ಟೆ ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ತಿ 


ಶಿರಸಿ- 


| 
ME RE: 
14 [ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ-80 


15 ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ-80 


NEE 4 A 
17 {DOA ಶಿರಸಿ ಶರಸಿ-80 


ಶಿರಸಿ-80 


0 


Was 5,00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ 


ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ಥಿ 


ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಳ್ಳಿ ಸಂಪಕಂಡ ಹತ್ತರಗಿ ರೆಸ್ಸೆ ಕಮೀ 300 `ರ6ಡೆ 
7.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ತಿ 


ರವರೆಗೆ ಭಾಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ತಿ 
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19 ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ-80 ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಐಸೂರು ದಾನ್ಮಾಂವ ಕ €ಡ ಸುರಗಾಲ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. 0,50 
2.00 ರಿ೦ದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲೆಯಿಂದಾ ಈ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥೆ ಮೇಲ್ಮೈ 
| 'ದುರಸ್ವಿ 
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3.00 ರವರೆಗೆ ಭಾಲ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ಟೆಯ 
ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ತಿ. 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
4 5 Bp 
ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪುರ ಕೊಡೆಂಬಿ ಜೋಡಿಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ 7.00 
೧.0೦ ರಿಂದ 10.10 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ವೈ. 
ರಸ್ತೆ ಶೋಲ್ಡರ್‌, ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಕಾ 7.00 
28.06ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ. ರಸ್ತೆ ಮೀಲೆ ಶೈ ರಸ್ತೆ 
[ಶೋಲ್ಡರ್‌, ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ 
7] TA 
ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 14.60 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ 
ಮೇಲ್ಮೈ, ರಸ್ತೆ ಶೋಲ್ಡರ್‌. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಯಲ್ಲಾಪುರ \ 706 
ರವರೆಗೆ ಭಾಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ, ರಸ್ತೆ ಶೋಲ್ಡರ್‌, 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 
F [AUN 
ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಾನೊಗೊಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೈ ದುರಸ್ತಿ 
14.00 
ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನೊಗೊಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ವೈ ದುರಸ್ತಿ 
ಯಲ್ಲಾಪರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚಿಕೀರಿ “ಬಿಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. 6.65 ರಿಂದ 7.1 7.00 
ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಧರೆ ಕುಸಿತ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು. 
ಯಕ್ಲಾಪರು`ಪಲೂೋನರವತ್ತಿ`ನಡ್ಗಗುಂದ ರಸ "ಮೀ 730 ರಂಡ250 700 
ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಧರೆ ಕುಸಿತ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು. 
ಯಲ್ಲಾಪರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಲಕಾರಗಬ್ಬ ಮಾಗೋಡ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಂದ 7.00 
15,00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ. ರಸ್ತೆ 
ಶೋಲ್ಡರ್‌. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಹಯಲ್ರಾಪರು` ಇರೂ ಮಂ ಹಾಸ್‌ 300 ರಂಡೆ 70 
10.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಲವು ಭಾ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಧರೆ ಕುಸಿತ 
ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು. 
ಯಲ್ಲಾ ತರಾ ಮಳರಗಾಂವ'ಹಾಂದಗಾ ಮ ರಂಡೆ TO 
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ಬಳಗಾವಿ 


ಬೆಳಗಾವ 


ಬಳಗಾಏ 


ಬಳಗಾವಿ 


ಬೆಳಗಾವಿ 


ಬಳಗಾವ 


ಬ್ಬೆ ೈಲಹೂಂಗಲ 


ಮತಕೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
CSN SBS 5 


ಪಳಸಾನ ಸಾಮ 


ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕ ವಗ ಆಪ್ರೋಚ್‌'`ರಸ್ಸೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 200 
ರವರೆಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಣಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ 


ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 3.80 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು. 


ಪಢಗುನ ಲನ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಕಲಾರಕೂಪ್ಪ ರಸ್ತ ವಾಯಾ'ಸುತೆಗಟ್ಟಿ ಕರಿ. 
ಕೊಪ್ಪ ಟು ಜಾಯಿನ್‌ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-4 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.50 ರಂದ 630 ರವರೆಗೆ 
ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಪಢಗಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ 


(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅತೀವ್ಯ 


ನಡನ ಪನ ಕ 


ರಸ್ನೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಚಠಗನ'ಸ್ರಾಹಾಣ ಪಥ 
ಸ್ತಿ 


ಅತೀವೃಷ್ಣಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಬೆಳೆಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ 
KS 


ಪೈವಷಾಂಗರ ್ಯ Xx ಬೈಲ 
ವಯಾ ಮೇಟ್ಯಾಳ-ಬುಡರಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 22,5 ರೆಗೆ 


ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


6.70 ರವರೆಗೆ ತುರ್ತು ಮರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 


ಖಾನಾಪೂರ ಪಾನ್‌ ಹನನ ನನ ಇಪಾಡ್‌ ಕಸ ರಾಷ3'ಕೈ ಕೂಡು ರಸ್ತ 
ಕಮೀ 160 ರಿಂದ 170 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 10.40 ರಂದ 1129 ರವರೆಗೆ 
ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ 
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K 


ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾಗ ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


5 [) 


ನಾವರರ್ಗ ಸಾಮಾನ್‌ ದುದರ್ಗ ನೊಡ EI ರಂದ 
12.00 ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


ವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ-ಸೋಮಾಪೂರ-ತಲ್ಲೂರ--ಆಲದಕಟ್ಟ 


pd 


(A [x 
ಕೈ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8,250 ರಿಂದ 9.000 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 11.675 
ರಿಂದ 13.550 ರವರೆಗೆ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ವರ ತಾಲೂಕ `ಸವದಕ-ಸಂಕ್ರೇಶಕೊಪ್ಪ "(ಮಾಮನಿ ಕೆರ) ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 
2.400 ರಿಂದ 2.700 ರವರೆಗೆ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಏರಿಯನ್ನು 


ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


ಸುಳಗಾಂವ ಮತ್ತಿವಾಡೆ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ ಸುಳಕೂಡ- ರಾಚ್ಛ ಗಡಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ನಂ, 0.25 ರಿಂದ 0.60 ಹುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. 
ಸಪ್ಪಾಣೆ ಗಾಯಕವಾಡ ಕೋದ್ದ ಂದಮಗರ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮೇ. "ಸಂ. 0.60 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ i600 
ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ . 
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಿಪ್ಸಾಣಿ ಸೇಜ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬೋರಗಾಂವವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ ಕಮೀ. ಸಂ. 1.50 ರಿಂದ 1.70 15.00 
ಮತ್ತು 2,10 ರಿಂದ 2.30 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಚಿಳ್ಳೋಡಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಶೆಂಡಹೊರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ ಸಂ ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡ್‌' ಯಾಗೂ 10.00 
ಕಿಮೀ 3.50 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ತಗ್ಗು ಮುಚ್ಚುವುದು. 
EE EE SAAS SEES ಮ 
31 ಚೆಕ್ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚೆಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಸದಲಗಾ ದತ್ತವಾಡ ರಸ್ತೆ 8ಮೀ. ನಂ. 3.20 ರಿಂದ 3.40 ಮತ್ತು 460 20.00 
ರಿಂದ 480 ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುಪುದು. 
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[ಕ ಸಂ। ವಿಭಾಗ ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಖೊತ್ತ 
44 ಟಿಕ್ಕೋದಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಾಯಬಾಗ ಚೆಳ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಗನೂರ ಮಮದಾಪೂರ ಜೋಡಟ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ 5.00 
ರಾಹೆ-18 ಕೈ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 1.00 ೮ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಮಾಡುವುದ, 
El ಚಿಕ್ಕೋಪ ಚಕ್ಕೋನ ರಾಯಬಾಗ Fi 
46 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಾಯಬಾಗ 5.00 
Wr ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಕ್ಕೋಣ ಾಯಬಾನ 310 
wus ಚ್ಯಾ ಪಕ್ಕೋಶ ರಾಯಬಾಗ 306 
49 ಚಿಳ್ಕೋದಿ ಚಿಕ್ಕೋದಿ ರಾಯಬಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ `ಬಸವನೆಗರ ಇಟ್ಟಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 000 ರಂದ 0೫% 5.00 
ಪರೆಣಿ ಮಸ್ತಿ. 
50 ಚಿಕ್ಕೋದಿ ಚಿಳ್ಕೋಡಿ ರಾಯಬಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ 7 'ರಂದ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಕಮಸ್ಯಾನಟ್ಟಿ ವಡ್ತಾಳ ರಸ್ತೆ K 10.00 
ಕಮೀ 10.40 ರಲ್ಲಿ ಬಾನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
5H ಬೆಳ್ಳೋಡಿ j ಚೆಳ್ಕೋಡಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಹೆ- 74 ರಿಂದ`ಯದಗೊಡ ಕರೆಗಾಂನ ಘಾಡ ಮುಖಾಂತರ ಎಮ್‌ ಎನ್‌: MET 
\ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ, 8.30 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ, 
/ ಇ8ನವರ 
§ ದ್‌ ಹುಕ್ಳೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ KS 
£ ಗೋಕಾಕ ಅರಬಾನಿ S00 
ಗೋಕಾಕ ಅರಬಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಘಾಲೂಕಿನ ಮಯೂಡವಗ ಸುಣದೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. ಪಂ. 0.00 15.80 
ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಣೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಗೋಕಾಕ ಅರಬಾವಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಸ `ತಿಗಜ ಸುಣದೊಳ್ಳಿ ಭೈರನಟ್ಟಿ ಹುಣ್ಕಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ವಾಯ್‌ೆ. 60.00 Ks 
ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. ನಂ. 2.00 ರಿಂದ 8.00 ೮ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಗೋಕಾಕ ಅರಬಾವಿ ಗೋಕಾಕ್‌ ತಾಲೂಕನ್‌`ಅರಬಾನ "ಮಹದನ ವಾಡಾಮಾಕ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. ನಂ. 10.00 
10.00 ರಿಂದ 1230 ರ ವರೆಗೆ ದಮರಸ್ತಿ ಹಾಡುವುದು. 
i ನ ಇಷ್ಟಾ ಇರರ 
ಷಾ ನೊಣ ಗೋಕಾಕ ಯೋಗಿಳೊಳ್ಳ ರ OTR ದಂ TU 


ಮಾಡುವುದು. 
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ಕ್ಷ ಸಂ ವಿಭಾಗ | ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


/ 


| 
| 


ಬೀಳಗಿ ಬೀಳಗಿ K 
ರಿಂದ 2.60, 3.40 ರಿಂದ 3.60, 4.44 ರಿಂದ 4.66, 5.20 ರಿಂದ 5.40, 
6,00 ರಂದ 6.50, 9.50 ರಿಂದ 9,70, 1.30 ರಿಂದ 11.90, 15.10 ರಂದ 
17.40 & 22,00 ರಿಂದ 22.25 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು 


ತೇರದಾಳ 


ಜಮಖಂಡಿ ವ ಸ್ಭುಗೂರ (ಮುತ್ತೊಃ 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಹಿತ) ಬಿಮುರ ಕಿ.ಮೀ 8,80 ರಿಂದ 13.00 ಹಾಗೂ 2.30 ರಿಂದ 


2.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 


ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರ-ಕವ6 ಗ TESTA STS 


[ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು 


ನಹನ ನವಾಪಾಕ` ರೂ ವನಪಾಕ ಗಸ್‌ 
ಬಿಂದ 6.50 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು 


74 ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ರಪಳಿ 9.10ರಿಂದ "9.25 
ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, 


ಮುಗುಡ್ಡಿ ಬಸಾಪುರ" 'ಜಿಲ್ಲಾ'ಮುಖ್ಯ`ರಸ್ತ ಸರ ETO 
1.00 ಮಧ 12.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಸಾಹಿರ್‌ SOTO R00 
ರಿಂದ 4.50 ರ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


5 


ಕಾಸಾಡಿ-ಶ್ನಾಗರ್ತಿ ಇಂಡುವಳ್ಳಿ ರಸಿಯ ಸರಪಳಿ 9.40 ರಿಂ: 


KJ 


10.00 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 


'ಏ" 


ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ಎಸ್‌ ಹೆಚ್‌ 'ರಂದ' ಕಣ್ಣೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಹಿರೇಹರಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 6೦ದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಸಿ, 


ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಮಹದ್ದಾರಿ ಎಸ್‌ ಹೆಚ್‌-1 ರಂಡೆ ಕಣ್ಣೂರು ಮಾರ್ಗ 
ಹಿರೇಹರಕ ಸೇರುವ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 3.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ. 


ಹೆಗ್ಗೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.20 ರಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


೧ ಸನಗುಡಿ - ಆಚಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00ರಿಂದ 
10.80ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಸಿ. 
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ಕ್ಷ ಸಂ ಏಭಾಗ ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
ಸ 2 OE RES SS CSS SAS RES OEE 
[: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಾಕ ಕಾರಿಪ್‌ರ ಗ್ಗಜಿಲ್ಲ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪಸ 


\ ಎ 
ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕೋಡಿ ಇಕ್ಕೆಲಗಳ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


5 ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ಶಿಕಾರಿಪು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿವ ಜಿಲ್ಲ, ಶಿಕಾರಮೆರಾಗಸನನನS ಹಾರನಹೂ ರಸ್ತೆ "ಮೀ 
9.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಮಳೆಹಾನಿ ಮರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
¢ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಷುರೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ರಿವಮೂಗ್ಗೆಜೆಲ್ಲೆ ನರವ 


ಬ್ರ-ಕಪ್ಪನೆಹ್ಳ್‌ "ರ 


5.10 8.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಿಗೆಮರು 
ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕಿ.ಮೀ 2,50 ರಂದ 
ಸಾಂಬರೀಕರಣ 


pd 
[ 


ಶಿಕಾರಿಪು ವಃ ~- ಹಳಿಂ ರಸ್ನ ಕಿಮೀ 900 


£3 
ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10,00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಮೋಲ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿವಮೂಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ ಕಾ ಕಪರಕ್‌ ಗತ ಪ್ರ- ಸುರಗೀಹಳ್ಳಿ-ನಿಂಪೆಗನಂದ- 
ಮತ್ತಿಕೋಟೆ ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 1100 8.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ ಮರಸ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ವಮೂಗ್ಗಜಲ್ಲೆ, ಶರರ RAEN ET ್ಸಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.50 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನಷ್ಸ್‌"್‌ಹಾಪ್ಯ 


ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿವಮೂಗ್ಗಜೆಲ್ಲೆ' ಕಕಾರಿಪರ್‌ಪ ಚಿಕ್ಕಾಪುರ ಬನ್ನೂರ ಮೊಡ ಬಸಿದ್ದಾಮರೆ - 
ಡ್ಯಾಮ್‌ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಂದ 2.60 8.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರು ಜಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿಕಾರಿಷುರ ಶಿವಮೂಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ 5ನ ರಪ STO ರಸ್ಸಯಿಂದ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ 
ಬಿಳಕಿ ಚಿಕ್ಕೇರುರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.20 ರಂದ 10.25 ೬.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ ಮಳೆಹಾನಿ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


15.00 


50.00 


25.00 


40.00 


40.00 


25.00 


10.00 
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ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಟೇತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


pe 
Ny 
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5 6 


20 ರಿವಮೊಗ್ಗೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿವಮೂಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ನಕಾರಿಪರ`3 ಕೂಟ್ಟ-ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹಿರೆಕಲವಟ್ಟಿ'ಮಲಪಾಕ 50.00 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.60 ರಿಂದ 9,20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯದ 
[ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


30.00 


ಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


.ರಸ್ತಯ 
.ಮೀ ವರೆಗೆ 


ರಸ್ತೆಯ”ಸರಪಳ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 


ಸೂರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವಸಂದಿ-ನಡನಹಾಸಾಕ ಜೆ.ಮು.ರಸ್ಟಯ ಸರ 
ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸೂರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಗುಣಸ-ನಿಸನಡ ಸಾಲಾ ಸ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ & 12.50 ರಿಂದ ಔ.40 ಕ.ಮೀ ಪರೆಗೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರಬಿ`ತಾಲ್ಲಾಹ" ಪಾ 


[3 
ಸರಪಳಿ 10.00 ಅಂದ ೫.80 8. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕೃರ" ಹುಕ್‌ ಪರಾನ್‌ ನವಾಕ್‌ಹ 
ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ 


ಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸವಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕೇರೂಹ`ಜಮು ಕಮಾರ 
ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ವಿಭಾಗ ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
[4 


pe 
h 
ಟು 


ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು 


3 
| [ತರಾವ ತಾಲ್ಡೂಕು 
7 ಲೋಇನಶ್‌ಷ್‌ ಭದ್ರಾ 
ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
2 ಇ. ಏಶೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ವಿಭಾಗ ಶಿಪಮೊಗ್ಗ 


ದ್ರಾನತಿ`ತಾಲ್ಲೂಹ` ಎಷ್ಟ 


2 
ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ ಒಟ್ಟು 


| Ii JS ಳ್ಳಿ ವಿಧಾನೆ ಸಭಾಕ್ನೇತ್ರೆ 
ಲೋ.ಇ. ಏಶೌಷೆ 


ಏಭಾಗ ಶಿಡಮೊಗ್ಗ 


ತೀರ್ಥ ಳ್ಳಿ 


[0 


ಲೋಇ, ವಿಶೇಷ 


ಏಿಜಾಗ ಶಿಪಮೊಗ್ಗ 


ಶಿವಮೂಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


Reconstruction of retaining wall at ch:3.10 km (near press 
colony) of Shimoga Ramanagara MDR in Shivamogga taluk, 


ಭದ್ರಾವತಿ ಈಾ: ಹೊಳಿಹೊನ್ನೂರು-ಆನಷಕ'ನ ಸ್ತ ಸರಪಆ 3.೦೦" ಖೀಂದ 
6.3೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಭದ್ರಾವತಿ ಈಾ; ಕೂಢಡ್ಲಿಗೆರೆ-ಕಮ್ಯಾರಫಟ್ಟ ರಸ್ತಯಿಂದ ನಕ ನರು-ಅನಪೇಕಿ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಲಾಪುರ -ಅಗರದಹಳ್ಳ-ಹನುಮಂತಾಮರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ 

16.5೦ ರಿಂದ 19.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ( ಕನಸಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಲ್ಲೇಚ್ಚರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ) ಮಳೆಯುಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರ: ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


MRSS TEESE NESSES 


CONSTRUCTION OF RETAINING WALL FROM CH:10.40 TO 
10.55 K M & CONSTRUCTION OF BRIDGE AT CH: 10.60 KM OF 
KONANDURU - YOGIMALALI ROAD IN THIRTHAHALLI TALUK 


near. Malalimakk 


CONSTRUCTION OF RETAINING WALL FROM CH. 1,20 TO 
1.30 KM OF KALVALL-KAVALEDURGA VAI KETTURU- 
KADATVALLI- ANDABAILU ROAD IN THIRTHAHALLI TALUK 


EN OCCT 
ವಿಭಾಗ ಶಿಷಮೊಗ್ಗ 


nea AAAVA 
RECONSTRUCTION WORNED OUT ROAD FROM CH, 0.0070 
1.00 KM OF ARAGA-BELURU ROAD IN THIRTHAHALLI TALUK 
ear Araga 
CONSTRUCTION OF BOX DRAIN FROM CH. 0.00 TO 0.30 
KM OF TUDURY - UBBURU- HANAGERE ROAD IN 
THIRTHAHALLI TALUK (near Yedehahli 
CONSTRUCTION OF RETAINING WALL FROM CHI, 14.80 
TO 15,10 KM OF ROAD FROM NH-13AT277KM TO 
JOIN KUKKE - DATTARAJAPURA - SANHTEHAKLU 
ROAD IN THIRTHAHALLI TALUK (near Santhehaklu) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


270.0 


18006 


450.00 


543.92 


05.00 


40.00 
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20.00 
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a 
ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತ್ಸರ) ವಲಯದಡಿ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಸಂ ವಿಭಾ। 


ತಕ್ಷತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ `ಹೆಸರಾ 


ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ 


Repairs to the road surface damaged due to heavy rain 
of Supa- Annigeri SH-28 from km 98.00 to 99.30 


ARABHAVI-CHALLIKERI SH-45 FROM KM95.95 TO 
115.25 IN NAVALAGUND TALUK 
BEEDI-BELAVANAKI SH-56 FROM KMA48.83 TO 11076 
IN NAVALAGUND TALUK 

BANAVASI-MUGAVALLI SH-137 FROM KM0.00 TO 
18.40 IN NAVALAGUND TALUK 


GAJENDRAGAD-SORAB SH-136 FROM KM75.35 TO 
79.60 IN NAVALAGUND TALUK 


Supa Annigeri SH-28 From km.90.95 to 115.25 in 
Navalgund tg: 


Repairs to the road surface damaged due to heavy rain 
of Kalmala - Shiggaon SH - 23 in selected reaches. 


Repairs to the road surface damaged due to heavy rain 
of Navalgund-Banavasi-Mugavalli - 137 in selected 


Total 


70-Kundagol 


70-Kundago! 


Dharwad — Dharwad 71-Dharwad Repairs / Renewal to Padubidri Chikkalgudda SH-01 
road from Km.380.80 to 381.00 in Dharwad taluk of 
§ Dharwad district 
£ Work Total 
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ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ `ಹೆಸಹ ಅಂದಾಜ್‌`ಮೊತ್ತ 


FR 


200.00 ದಿಂದ 206.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರ; 


ಸ್ತ ದುರಸ್ತಿ 


i ಗದಗ ನಕಾಡ ಸೊರಬ ರಾಹ್‌ 005ರ 
47.00. 52.00 ರಿಂದ 53.00 ಹಾಗೂ 67.00 ರಿಂದ 69.90 ರ ವರೆಗೆ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ. 
yf ಗದಗ ಕೋಣ ಸರಸಂಷ 00.00 
12 ಗದೆ ರೋಣ ರ ಸ , 20.00 
34.50 ರಿಂದ 35,00 ರ ವರೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 27.50 
ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ದುರಸ್ಥಿ. 
W Nan ಕೋಣ ಕೋಣ 300 
[1 ಗಣ ಕೋಣ ಕೋಣ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜಕ ಕ್ಸ ಸನದ ಷಾನ ಕ 
[ದುರಸ್ತಿ 
[ ದಗೆ ಕೋಣ ಕಾಣ ಸಿಂದನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಜ ಸವ EX 
ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಒಟ್ಟು 37740 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕೆ 
ಹಾಷೇರ 


ಹಾವ ಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ನಂ. 346ರ 
ಕಿಮೀ 200.00 ರಿಂದ 208.00 ರಪದೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ನಿ 
ಮಾಡುವುದು. 
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ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾ - ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


139.375, 139.525 ರಿಂದ 139.560, 140.120 ರಿಂದ 140,250 ಮತ್ತು 


141.440 ರಿಂದ 141.485 ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಮಾಡುವುದು, 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲಾಕನೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿನ್ಕಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ 


318.490 ರಿಂದ 318.890 ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಸಿ 
ಮಾಡುವುದು. 


§ § ee 
ಹಾವೇರಿ D 


ಶಿಗ್ಗಾಂವೆ ಕಾಲನ ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹುದ್ದಾರಿ ನಂ. 0% 
171.46 ರಿಂದ 172.00 ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಮಾಡುವುದು. 


ಕಾರವಾರ-ಅಂಳೋವಾ 


[] 
ಹೆಬ್ದಾರಿ-34ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 688.30 ರಿಂದ 688.325 ರವರೆಗೆ ರಕ್ಟಣಾ ಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ`ಕಾರವಾರ ಕಾಮೂನ ಇವಾ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ 
'ಹೆದ್ದಾರಿ-೧6 ರ ಕ8.ಮೀ 35.480 ರಂದ 35.520 ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ 
ಸರಿಪಡಿಸಿ ರಕ್ಸಣಾ ಗೋಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, 


pS 
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ಕಾರವಾರ ಕುಮಟಾ ಕುಮದಾ-ಹೊನ್ನಾವರ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಕೊಡಮಡ್‌ಗು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಕಿ.ಮೀ. 


2.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ 
ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು. 


ವಿರಸ ಶಿರಸಿ ಪಿರಸಿ-80 


ರಿಂದ 64.9, 77.20 ರಿಂದ 77.90 ಮತ್ತು 60.00 ರಿಂದ 83.00 ರವರೆಗೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಲ ಸೈ ಮರಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ಆಳಗೊಳಿಸುವುದು. 


2 ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ-80 ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ 3 ರೆ ಕಮೀ. 
143.00 ರಿಂದ 145.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ಥೆ ಮೇಲ್ಮೈ 
'ದುರಸ್ವಿ 


3 ರಸ 585 ಶಿರಸಿ-80 ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಂಬಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ರೆಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ" 02ರ 
ಕಿಮೀ. 4.00 ರಂದ 8.20ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ 
ದುರಸ್ತಿ 

4" ನರಸ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ-80 ು } 

80 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ, 840 ರಿಂದ 900 ರವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಮರಸ್ತಿ. 

5” ರಸ ಶಿರಸಿ ಶರಸ-80 


ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ೨ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ತಿ, ಧರೆ ಕುಸಿತ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು. 
ಹಾಳಾಧ ಶೋಲ್ಡರ್‌ ದುರಸ್ತಿ 


[Mice ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ-80 ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಣಗಿನೆಮನೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ -॥45 ರ ಕಿಮೀ. 
2100 ರಿಂದ 28.50 ರವರೆಗೆ ಆ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ 
ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ತಿ, 


ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು; 
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2 |ನಿರಸಿ ಶಿರಸಿ ಯಲ್ಲಾಹುರ-81 ಸ್ಯ ಹುಬ್ದಾರಿ-77ರ ಕಿಮೀ. 22.00 2.00 
ರಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ 
ದುರಸ್ತಿ. 

EWES ಂಡಗೋಡೆ ಯಲ್ಲಾಮರ-81 ನ ಕೈಗಾ ಇಳೆಕಲ್‌"ರಾಜ್ಯ PX 7.00 
ಕೆಮೀ. 125.80 ರಿಂದ 125.90 ರವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 

4 [ಶಿರಸಿ ಮುಂಡಗೋಡ ಯಲ್ಲಾಮುರೆ-81 €ಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗೋಡ್‌'ಆಣಸಿ ರಾಜ್ಯ ಕುದ್ಧಾರಿ-46 ಕರ್ಮಿ 7.00 
3.10 ರಿಂದ 3.14 ರವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ 
ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ 

5 ಶಿರಸಿ ಳೋಡ ಆಣಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-46 ಕಿಮೀ, 3.00 
145.00 ರಿಂದ 146.00 ರವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ 
ದುರಸ್ತಿ, 

ಶಿರಸಿ ಮುಂಡಗೋಡ ಠತಾಲೂಕನ್‌`ಹುಮಜಾ "ಡಸ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ದಾರಿ-69 
10.40 ರಿಂದ 11.40 ರವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪುಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸಿ, 
% 

1 Jಶಿರಸಿ ಗೋಡೆ `ತಾಲೂಕನ `ನಮಜಾ ಇಡ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-69 ಕಮ್ಮೀ 
104.00 ರಿಂದ 117.00 ರವರೆಗೆ ಬಾಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ 
ದುರಸ್ತಿ. 

[4 ಸಿರಸಿ 
9 5ರಸಿ 
[ON Com 


. 140.00 ರಿಂದ 145.00 ರವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ 
ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ. 
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¥ x sw N 
J ಪ್‌ಯಾಳ 1 100 
pe N 
7555 ಫಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ಮುಂಡಗೊಡ ಇಸ ರವ್ಯ ಸ್‌ 600 
4690 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದ ಬದಿ ಶೋಲ್ಡರ್‌ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
'ಮರಸ್ವಿ. 
Wi ಸಹಾ T00 
Wi WR | § 
| ಸಿ ಹಳಿಯೌಳ 1.00 
Xr ಹಾಹಾ ಪೌ ನೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಔಗ್ಗ ಗನವಾಗನ ಕಾವ್ಯ ಪನ್‌ TT 
ಕಿಮೀ. 43.50 ರಿಂದ 43.60 ಕುಸಿದ ಎಂಬಾಂಕ್‌ಮೆಂಟನ್ನು 3.00 ಮೀ 
ಏತ್ತರಿಸುವುದು. 
LN ಜೋದಮಡಾ ಪ್‌ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂ ಉಳವನಗ್ಗ ಗದ ವಾಗನ ಸ್ಥ ರಾಜ್ಕ'ಷೆದ್ಗ್‌ರ` 200 


ಕಿಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ 
ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ. 
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ಸಸರ ವಿಭಾಗ ತಾಲೂಕು ಷುತತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ`ಹೆಸಹು ಅಂದಾಮು'ಷೊತ್ತ 
re 5 6 
ಳಗಾವಿ ಬಳೆಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ`ರಾ. 150.00 


ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅತೀವೃಷ್ನಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ' 


ಬೃಲಹೂಂಗಲ 


ಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೂರಿಗಲ ಮಶಕ 
(ರಾ.ಹೆ- 73) ಕಿ.ಮೀ. 176.50 ರಿಂದ 177.50 
ಕೊರೆದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
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6 ಬೆಳಗಾವ ಬೃಲಹೂಂಗಲ ಬ್ಯಲಹೂಂಗಲ 


ರಾ.ಹೆ,-138 ಕಿ.ಮೀ.97.40 ರಿಂದ 99.00 ರವರೆಗೆ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ 
ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


Wy SES EMTS 73550 
Ki ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಬಕನಿ"ರಾಹ ATI ರಂ 150,00 
7.60 ರವರೆಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 
ಖಾನಾಷೊರ ಪಾನಾಪೊಕ ; ; 80.00 
ರಂದ 263.05 ರವರೆಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ 
9 ಖಾನಾಪೂ ಖಾನಾಪೂರ ಕೋಳ ರಾಹ-138 ಕಿಮೀ 35.00 120.00 
‘ ರಿಂದ 37.50 ಮತ್ತು 40.00 ರಿಂದ 41.00 ರವರೆಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಣಯಿಂದ ಹಾಳಾದ 
ರಸ್ನೆಯ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 


229.35, 231.70 ರಿಂದ 23180, 233.70 ರಿಂದ 233.80, 239.85 ರಿಂದ 
240.00, 246.15 ರಿಂದ 246.35. 249.20 ರಿಂದ 249.30 ರವರೆಗೆ 


10 ಬಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜತ್ತ ಜಾಂಬೋಟಿ ರಾ.ಹ-31 ಕಿ.ಮೀ 219.10 ರಿಂದ 25.00 
219.45, 219.80ರ೦ದ 219.90, 220.50 ರಿಂದ 220.85, 229,05 ರಿಂದ 
ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 
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ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಣ SSE EN TR 8050 
58.60 ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮಿ 6880 ರಿಂದ 65300 ರ ವರೆಗೆ ನೆರೆ 

ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 

ಸುಧಾರನೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿಮಿ 6900 ರಲ್ಲಿ ರಲ್ಲಿ ಸಿಡ 
ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


80.00 
3500 


10.00 


10.00 
30.೧0 
10.00 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ 30.00 


ರ ಪರೆಗೆ) ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


3 


ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಬಿಲಗಿ (ರಾಹ-77 ಮೀನಾ ಕಾಡ 23 8 ವತನ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮುತ್ತು ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


10.00 


20.00 


ಬಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ 15.00} 


85,೦೦ 


28 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 


ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅಥಣಿ ಕಾಗವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಾಪೂರ ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಹೆ-!2 20.00 


ಕಮೀ. ಹಾಗೂ 12300 ರಿಂದ 12500 ರ ವರೆಗೆ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಈಸ್ಕಾಲಿಕ 
ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
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CTS TT TTT ಮೆಕಕ್ಷತ್ರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಸಕ ಅಂದಾಜು`ಷೊಳ್ಜಿ 
6 
10,00 
3 
ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟೆ-ಬಬಲ್‌ ಶ್ವರ ರಾಹ-55 ರ ಕಮೀ'3083 400.00 
ರಿಂದ 50.83 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
ETE ಮಾಢೊಢ ಮುಧೊೋಢ ಮುಧೋಳ'ತಾಲನ ಯರಗ ನವರೆತ್ಟ EIT 25000 
ರಿಂದ 5184 ಹಾಗೂ 52.00 ರಿಂದ 52.47 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
ERR 3 
40 ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕನ`ಔರಾದ-ಸದಾಶಿಗಡ್‌ ರಾರ (ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ 25.00 
ಹತ್ತಿರ) ಕಿ.ಮೀ 381.00 ರಂದ 383.00 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
Sea SEES ENE RETEEEG  RTT) 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ 


ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರ 3830008 35700 31.00 


45.00 


40,00 


ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


20.00 
25.60 


25.00 


SGN 


ಹೂಸನಗರ 


ಪೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ52ರ ಸರಪಳಿ 36.40ರ೦ 
ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ. 
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Fee cere ecice 


ಕ್ಷ ಸಂ ವಿಭಾಗ ತಾಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾ 


0 NE 3 MS TSAR 5 6 
ಶಿವೆಮೂಗ್ಗ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಜಿಲ್ಲ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ॥ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ-ಕವಿಶೈಲ- (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-148) ಕಮೀ 40.00 
12.50 ರಂದ. 113.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಚುಂಚಿನಕೊಪ್ಪದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಹಾನಿ 
[ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
2 ಪು ಲ ರಬ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ 15.00 
(ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-136) ಕಿ.ಮೀ 284.20 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಜ್ಯ 40.00 
(ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 136) ಕೆ.ಮೀ 288.00 ರಿಂದ 289,50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕ 40.00 
130. 30 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 130.80 ಮತ್ತು 
131.508.ಮೀ ರಿಂದ 131.90 ) ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ "ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ, ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸನಕಹ 3000 
ಕಿ.ಮೀ 115.82 ರಿಂದ 116.32 8. ಮೀ(ಕಪ್ಪನಹ ಕೆರೆ ಏರಿ) ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 
ಗಾಮ ಕಿ.ಮೀ 108.62 ರಿಂದ 109.02 ಕಿ.ಮೀ (ಗಾಮ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎ ಲ್ಲ 8 ಸ್ತು 50.00 
155.10 ರಂದ 156.30 ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 
7 ಮಗ್ನೆ ಕಿಕಾರಿಪುರೆ 5ನಾರಪಾರೆ ಸಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ `3ಕಾರಿಪುರ`ತಾಣ'ಹುಪ್ಪ್‌ ವಸೈ 355053640 34.00 
ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 'ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ಸರಪಳಿ 136.95ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಜಂಬೂರು ಕಿರೆಕೋಡಿಗೆ ಸಿಸಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಸ್ಯ CH FRONT 
T ಮನ್ಸ್‌ ಸಾರವ ನರವ ಕರತಾಪ್ಲ್ಪಾಪ್‌ ಕಾತರ ಗನ್‌ರದ್ರಗಡ ಸಾರ ಸರ 8500 


299.50 ರಿಂದ 390.20 ಕಿ.ಮೀ, 307.60 ರಿಂದ 307.80 ಕಿ.ಮೀ 308.20 
ರಂದ 309.20 ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾದಿ 
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ವಷಾಗ್ಗ ಸಾರ 


ಲೋಇ, ಏಶೇಷೆ 
ಏಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 


ಲೋ. ಬಿಶೇಷ 
ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 


ಳಿ, ವಶೇಷ 
ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ 


1 
1 
- 
& 
4 ಲೋ. ಏಶೇಷ 
ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
[) 
6 ಲಿ 
§ 


ಪಾಡಔಕಷ 


ಭಾಗ ಪಿವಮೊಗ್ಗ 


ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಶಿವಮೂ: ಶಿವಮೂಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ Construction of retaining wall at Kuppalll-hirekuru road near 54% 
Ayanuru-Hosuru village at Shivamogga (67.80 to 67.85 km} 
Construction of retaining wall from ch. 77.60 km to 78,20 km 42.00 KN 
on both sides of Halagere- Hulikal SH-26 in Shivamogga 
Reasphalting from ch. 7350 km to 75.58 km of Halagere- 39.48 
Hulikat SH-26 in Shivamogga Taluk (near Aynurukote Aynuru} 
Reasphalting from ch. 75.62 km to 86.32 km (selected 100.00 
reaches) of Halagere- Hulikal SH-26 in Shivamogga Taluk 
ಶಿವಃ ಶಿವಮೂಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ Cont of Retaining wall ch. 75.85 km to 76.75 km on both I 
sides of Halagere- Hulikal SH-26 in Shivamogga Taluk (near 
hamundipura SS 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೂಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ Repalrs to road side breached portion from ch, 77.55 km to 1.00 
77.65 km of Halagere- Hulikat SH-26 in Shivamogga Taluk 
ear Mandagatta ಮು 
) Temporary restoration & construction of embankment , 25400 
WMM to Beached portion from ch. 334.40 lin to 334.55 km 
of Bagalakote-Biligiri ranganahetta SH-57 in Shivamaogga 
AK NEA AUONAKONNA AM X rl 
Construction of Retaining wall, Culverts and improvement 95.80 
to road in the breached portion from ch. 334.40 km to 
334.55 km of Bagalakote-Biligiri ranganabetta SH-57 in 
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ಅನುಬಲಧ-1 (ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.304) 


CE CAB North-East ZONE Kalaburagi. 


(Rs. In lakhs} 


Estimated Length (in 


Chainage Cost Km} 


Expendeture | Stage of Work J Remarks 


Taluka Constituency Name of the Road 
3 5 6 
IUS4-03-337-0-05-200 = ರಾಜ್ಯ. ಹದ್ದಾರಿಗಳ “ರಸ್ತೆಗೆ ಗಳ 


me 


Pattan Cross - 


Afzalpur Afzalpur Narayanapur road 
Barakhed - Bilagi Road ( 
Afzalpur Near Ghattarga Bridge 
cum barridge 


Kalaburg ‘gi Division otal :- 


Restoration of road from 
Wanmarpalli-Raichur 
road (SH-15) (Krishna 
River Approach road) 


Yadgiri Division Total :- 


19 
34.00 to 
34.50 50.00 0.50 


Work 


Repairs to SH-127 
Mudhol - Yearagera road 
(up to Andra Border) 


Raichur Deodurga 


from Km 101.00 to 101.80 


Ekkumbi-Molkatmuru 
Road (SH-02 
Davanagere-Holalu(SH- 
150 


Completed § | 
116.00 to Work 
116.40 55,00 40 Completed 
TTT) so 6 SE NES 
[105.00 [090° 16 ನಾ 
258.00 to Work 
ಜು 80 ica i] 200 Completed 
Us os SS 
80.00 0.80 
101.00 to 
SH 101.80 40.00 0.80 Completed 
CM [SSRIS NENA 
[40.00 [0.80 } K 
KM 96.00- Work 
ss 104.00 KM | S00 R ಹು Completed 
KM 60,00- Work 
ss | 70 00 KM: [3000 10.00 29.03 EE 


60,00 18.00 164.43 
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Yadigiri 


Shahapur 


Yadgiri 


i 
2 Yadgiri 


Shahapur 


Yadgiri 


Ke 
Yadgiri 


Shahapur 


Yadgiri 


Restoration of road from 
Markal-Kollur-Bithar road 
(MDR) (Near Marka 
Village 

Restoration of road from 
Markal-Kollur-Bithar road 
(MDR) (Near Yakchinti 
Village) 

Restoration of road from 
Markal-Kollur to Hayyal 


B) road (MDR) 


Yadgiri 
ud 


Shahapur 


Yadgiri 


pm 


Work 
Completed 


0.00 to 


MDR 100 


50.00 


1.00 


Work 


40 Completed 


oe 8.00 to 9.50}50.00 


Work 
Completed 


MDR 112.50to 1450.00 1.50 


Restoration of road from 
Hattigudur- Tumkur road 
(MDR)(Between Hayyal 


to ikoor Villages) 


Work 
Completed 


MOR 1.00 


Yadgiri 


Shahapur 


Yadgiri 


Shorapur 


Restoration of road from 
Wadgera-Tumkur- 
Sangam road (MDR) in 
Shahapur Taluka. (Near 
Bendebembali Village 
Limit 


Restoration of road from 
Bandoli-Jogandbhavi 
road (MDR) in Shorapur 
Taluka. (Bandoli Vilage 
Limit) 


Work 
Completed 


MDR 2.00 


34.89 


000 700 


0.00 to 


MDR [400 


50.00 4.00 49.77 Completed 


- A 


Restoration of road from 
Devapur-Hemnur MDR 
road in Shorapur Tq.of 
Yadgir District 


1.00 to 
2.00 and 
13.50 to 
16.50 


Work 
Completed 


MDR 50.00 4.00 41,90 


Shorapur 


Restoration of road from 
Vankihat Markal Kollur 
road (MDR) in Shorapur 
Tq.of Yadgir District 


10.00 to 
12.00 


Work 
Completed 


MDR 50.00 2.00 49.55 
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; KM 00.00- ಫ್‌ y |] 
Makarabhi - Garbhagudi 5,00 KM 
£ Road via and 8.50 to Work 
Ballari Hadagali Hadagali ES IMDR 9.50 and 25.00 9.0 25.3 Completed 
Veerapur, Hyarada. 12,00 to 
15.00 ದ pe 
Total 50.00 14.00 3729 | 
District & Hadagali Division Total 50.00 {14.00 | 3729 | ಸ 
Devaghat Road at km Work 
1 JKoppal Gangavathi |Gangavathi 03.00 in Gangavathi Tq, \IMDR 13.00 50.00 1.00 0.00 pe 
i Completed 
Dist.Koppal ed 
50.00 1.00 0.00 § 
Yalburga-Gajendragada 
‘ road via Hosalli- Work 
Yeldurts kelp Balutagi in Yelburga Tq, 1.00 Completed 
Dist.Koppal 
Sompur-Sidnekoppa 90.00 56.20 ರ A 
Yelburga Road in Yelburga Tq, {|MDR {110 1.00 ರ 
| Completed 
___ \DistKoppal ES 
Mannapur-Sompur in Work 
Yelburga Yelburga Tq, MPR 111.00 1.00 
K Completed 
Dist. Koppal 
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54-03-000 ರಾಜ ಪೆದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ 


UU ಲ್ಯ ಉಟಲ್ಲಲ್ಲ ನಳ ಮುಲಗಿಳ 


Repairs to bridge at km 
0,20 Kattisangavi SH- 
156 to Manashivanagi 
Via Naribol Ganvar 
Chigrahalli Jewargi 
Taluka Kalaburagi 
District, _ 


Kalaburagi |Jewaragi Jewaragi 


30.00 27.80 


Work 
Completed 


30.00 
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Lingasur-Kudathini Road SUT 


(SH-29) at Km 83.00 ಸೀ 
Koppal [Gangavathi Jkanakagiri {Kampli Bridge) in SH 83.00 65.00 32.46 ore 
¥ Completed 
Gangavathi Ta, 
§ we Dist.Koppal ಕ 


Karwar Bellary (SH-42) Work 
Koppal koppal koppai road Munirabad bye pass |SH 4 


road in Koppal tq & dist Completed 


0_- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತು ಛೆ 


Choudapur - Chinamalli ipa Work 
Afzalpur MDR MDR {17.80Km |10.00 WE 9.97 Gorvleted 
Afzalapur - Work 
Afzalpur Devalganagapur MDR MDR |16.50 km [10.00 | [62 Eiieiod 
Mannur - Indi Road MDRIMDR 0.50 Km 110.00 7.47 
30.00 ros 
Kalaburgi Division Total :- RN OSS 7 NEE ET 
Restoration of road from Work 
4 Nadgir Shahapur |Yadgir Markal-Kollur-Bilhar road |IMDR [2.50 80.00 49.83 Completed 
po £ MOR) Hib 
id Restoration of road frorn 
? i f ನ Hattigudur-Tumkur road Work 
5 [Yadgir Shahapur |Yadgir (MDR) Near Hayyal (B) MDR |10.60 80.00 0.00 Completed 
ಮ Village | NER 
KN 2 160.00 49.83 yy ಸ 
| Restoration of Approach 
road Foot Bridge to Woik 
& Yadgir Shorapur Shorapur Neelakantarayangaddi in [MDR 10.00 9.95 c leted 
Shorapur Taluka Yadgir PEE 
| Dist. 
SS NS 
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SS [Duggavathi § km:12.00 ಸಾ SCS KC 
Malljjanakatte MDR from ರ 
to 12.75, 
el km 0.00 to 21.60 ಸತ Aisi 
1 Jp pHall (Selected reaches MDR [110.00 0.00 ಇ 
to 16.60 & Completed 
km:12.00 to 12.75, kim:17.80 
km:16.40 to 16,60 & ಟಿ 18 20 
ieny:17.80 to 18.20) ೫ PA 
Total Se Ge 
Ballari District & Hadagali Division Total 


UL — 
ಅಪಮುಬಂಧ-1 (ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦.304) 
CE C&B North-East ZONE Kalaburagi. 


{Rs In lakhs} 


( Type ] 
ofthe K Estimated |Length (in K ಗ 
road Chainage cost Km) Expendeture | Stage of Work | Remarks 
(SH NN re. 
3054-03337: 0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಸಗಳ SET 
Pattan Cross - su | 3400to 080 Wp Work a 
Narayanapur road 34,50 Ni Completed 
Barakhed - Bilagi Road ( 
Afzalpur | Near Ghattarga Bridge | SH ಲ 0.40 57.35 M pl 4 
cum barridge $ is | 
| [105.00 0.90 67.82 ext | 
Kataburgi Division Totat :- 105.00 0.90 67.82 
FT Dikion. Ns re 
Restoration of road from 
Wanmarpalli-Raichur 258.00 to Work 
road (SH-15) (Krishna {® [25880 ಸ a Completed 
River Approach road) 
0.80 0.00 Ne | 
Yadgiri Division Total :- 0.80 0.00 
39 Pr es 
Repairs to SH-127 
Pes Mudhol - Yearagera road 101.00 to 
Deodurga Deodurga (up to Andra Border) SH 101.80 40.00 0.80 24,88 Completed 
from Km 101.00 to 101.80 
SN kik A 
Me ನ 24.88 CT 
Raichur Division Total: 24.88 RT LRN 
A oy A Ekkumbi-Molkalimuru ಮ KM 96.00- Work 
Ballari Hadagali Hadagali Road (SH-02) SH 104.00 KM 35.40 Completed _ N 
; sali ; Davanagere-Holalu{SH- KM 60.00- Work 
Bolas adage | Hadagali 150 js 70.00 KM 29.03 Completed 
Total 


64.43 
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Restoration of road from 


Shahapur Taluka, (Near 
Bendebembali Village 
Limit 


Restoration of road from 
Bandoli-Jogandbhavi 
road (MDR) in Shorapur 
Taluka. (Bandoli Villiage 
Limit) 


MDR 


Restoration of road from 
Devapur-Hemnur MDR 
road in Shorapur Tq.of 
Yadgir District 


MDR 


149.49 


49.77 


ಸ arkal-Koflur-Bithar road 0.00 to Work 
i (MDR) (Near Marka PR [109 040. 00 Completed 
Village ಸ Me 
Restoration of road from | 
೫ ಪ Markal-Kotlur-Bilhar road Work 
Shehapue:  Yagigrin MDR) (Near Yakchinti {MPR ಈಸ Completed 
Village 2 SRS REN 
Restoration of road from Worl 
Shahapur [Yadgiri Markal-Kollur to Hayyal |MDR 33.28 kes 
B) road (MDR) Completed 
Restoration of road from ನ 
ರ Hattigudur- Tumkur road Work 
Shahapur |Yadgiri (MDR)(Between Hayyal MDR |10.50to 1150.00 0.00 Gimpleted 
_ EN EE NS NE. EN NS A 
Restoration of road from 
Wadgera-Tumkur- 
Shahapur [adgiri Sangam road (MDR) in |ypR 34.89 OE 


Completec: 


41.90 


Work 
Completed 


Restoration of road from 
Vankihal Markal Kolfur 
road (MDR) in Shorapur 
Tq.of Yadgir District 


10.00 to 
12.00 


MDR 50.00 


2.00 


49.55 


Work 
Completed 
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KM 00.00- WN ್‌್‌್‌ | 
Makarabhi - Garbhagudi 5.00 KM | 
. R ನ Road via and 8.50 to f Work 
2 jBallari Hadagali Hadagali KioikicbEa i. 9.50 and 25.00 9.0 25.3 Completed | 
Veerapur, Hyarada. 12.00 to | 
A 15.00 _ 
2 ಒರಿ 50.00 14.00 J | _ 
Ballari District & Hadagali Division Total 50.00 | 14.00 f pe 
Devaghat Road at km Work 
Koppal Gangavathi |Gangavathi 03.00 in Gangavathi Tq, \MDR 13.00 50.00 1.00 k 
Ks Completed 
as ee Dist.Koppal ai A 
1.00 KE 
Yatburga-Gajendragada 


road via Hosalli- 
Balutagi in Yelburga Tq, 


Dist.Koppal 
sls 


Sompur-Sidnekoppa 
Road in Yelburga Tq, 
Dist.Koppal 
Mannapur-Sompur in 
Yelburga Tq, 

Dist.Koppal 


Work 
Completed 


Yelburga Yelburga 1.00 


Work 
Completed 


Yetburga Yetburga 


Work 
Completed 


Work 
30.00 27.80 Completed 
27.86 eS 


Yelburga Yelburga 


3054-03-02-0-01-200 ರಾಜ ಈೆದಾರಿ ಸ್‌ತುಪೆಗ್‌ 


Repairs to bridge at km 
0.20 Kattisangavi SH- 
156 to Manashivanagi 
via Naribol Ganvar 

Chigrahalli Jewargi 

Taluka Kalaburagi 
District. 
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Cangavathi 


Wd 


kanakagiri 


Lingasur- Kudathini Road 
(SH-29) at Km 83.00 

(Kampli Bridge} in SH 
Gangavathi Tq, 

DistKoppal 


83.00 


Total 


pe 


Koppal koppat 


koppal 


Karwar Bellary (SH-42) 
road Munirabad bye pass SH 
road in Koppal tq & dist 


1.00 


65.00 


Work 
32.46 Completed 
Vorl 
ಹ Work 


Completed 


Fr ಬು nn ned. ——— a 
4 IBBDUGL A psipur ‘Jatesipur 9.97 MEK 
-_ ಮ Completed 
Kalaburgi S Work 
2 Afzal Afzal 
2 zalpur alpur 9.62 Completed 
Kalaburgi Work 
3 Afzalpur Afzalpur 
lzalp ಕ Completed 
py 27.06 EE 
ಗ 0 |Kalaburgi Division Total :- 30.00 27.06 _ me 
Restoration of road from Work 
4 Wadgir Shahapur |Yadgir Markal-Kollur-Bilhar road |MDR |2.50 80.00 49.83 og 
Completes 
ERASE A MOR) NE 
” Restoration of road from 
p : p Hattigudur-Tumkur road Work 
5 Yadgir Shahapur |Yadgir (MDR) Near Hayyal (B) MDR 110.60 80.00 0.00 Completed 
SE RN, SN Millage | MeN 
ck ವಷ್ಯ ] 180.00 49.83 ಸ 
Restoration of Approach 
road Foot Bridge to Worle 
6 adgir Shorapur Shorapur Neelakantarayangaddi in \MDR 10.00 9.95 c leted 
Shorapur Taluka Yadgir Complete: 
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A SS SR Duggavathi - 7 fs f RE 
| | Malljjanakatte MDR from M1200 
to 12.75, 
| i lem 0.00 to 21.60 km:16.40 Worl 
Saas HPHali  |JHPHalli {Selected reaches MDR [110.00 0.00 
to 16.60 & Completed 
km:12.00 to 12.75, km:17.80 
km:16.40 to 16.60 & {0 18.20 


ಬ km:17.80 to 18.20) 


Total [110.00 | 0.00 SCC RE 4 


Ballari District & Hadagali Division Total 110,00 
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ಅನುಬಂಧ-1 (ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦.304) 


2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 


ಕೇ೦ದ್ರ ವಲಯ 
ಜನಯ [ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರೆ ಘೋಟಿ ನಗಳ ಕ್‌ಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಚ್ಛೆಗಳಲ್ಲ) | 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ರ್ಟ f RS T ಪಾವತಿಗೆ 
ಕಾರ್ಯಯೋಜ: ಜಾ! 
ಕ್ಷಮ | ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ | ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿ ಣು; ಜನೆ ವ 
ತನು | ಪ್ರದಾಪ ಹಿಂ ನರ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಯ್ಯ ಯೋಧನಯ ಕನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ  /ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರು ಕಾಮಗಾರಿ/ಟೆಂಡರ್‌ ವೆಚ್ಚ (ರ.  |ಸನಕತವಾಗಿರುವ 
ಸಂಖ್ಯೆ; ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ | ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 33 ನ್‌ ಓ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ 
ಇ ಮ್‌ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 7 ಸ 
ಅನುದಾನ (ರೂ, ಯೋಜನೆ (ರೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ. (ಮ 
ಕೋಟಗಳಲ್ಲಿ) ; ೪ » ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
— k. fe 
1 2 | 3 | 4 IR 5 8 6 7 ಕ್‌ 9 ] 10 [3 
1 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ 50.26 158 50.26 0.00 | 0 158 0 42.79 4.97 
tr i | sl 1 IR EE, bk 
ಶಿವಮೊಗ 
§ 3 75 32.35 0.00 1 74 20.0 2.18 
| ವಿಶೇಷ ಸ 0 2 
SS lh — — 
3 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 33.98 241 33.98 0.00 2 239 [) 2112 10.40 
| EE dl 
4 ಉಡುಪಿ 19.78 43 19:78 0.00 3 32 8 8.53 4,58 
Ma SE EE A RN 
5 ಮಂಗಳೂರು 27.14 198 27.14 0.00 [) 198 [ 21.86 5,46 
MOE 
SN SS 
Central dh | 
ZONE 163.52 715 163.51 0.00 6 701 8 114,32 2759 |; 
TOTAL I§ |e sl 
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 
jE: [ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ನವರ ಫೋಷರೂಗಳಪು T ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 45 Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹಾನಿಯಾದ T 
FN ತ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್‌ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗರುವ lic g 
ಹ ಪೀಡಿ ಈ su 
ಮ a ಯ | ತೌಲ್ಲೂತುಗಳ | ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡ | ERNE aed ತೆಯಾರಿಸದಿರುವ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ | ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ | ಕಾಮಗಾರಿ/ಟೆಂಡರ್‌ | ವೆಚ್ಚ (ರೂ. kis po _ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಸ ಹೆಸರು  .|ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ, (ಸಔ slags ರ | ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ | ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಿಯಿಯಲ್ಲಿರವ | ಕೋಟಿಗಳು | ತ 
ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೋಟಗಳಲ್ಲಿ | 
| 2 3 4 Ms 6 CN 9 | 16 13 12 | 


85'v £8 8 z£ £ 000 L'6T [7 81°61 [ on 
ro [7 [ 6 [ 00°0 1x9 2: 1's | ತpe 
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8£°0 8's 0 ve 0 00°0 zz ve zz “uercgapog 
do | 
L6'v 6L'tv [0 8ST 0 000 9೭'0S 8ST 9೭'0S | “ಫೌ 
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ಮಂಗಳೂರು 6.51 49 6.51 [ 0.00 49 3.76 272 

ಬಂಟ್ಞಾಳ 4.40 34 4.40 0.00 34 3.78 0.60 

ಮಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು 4.65 50 4.65 0.00 50 4.60 0.02 
ಸುಳ್ಯ 3.62 29 3.62 0.00 29 2.86 0.78 

ಬೆಳ್ಲಂಗಡಿ 7.96 36 7.96 Yi 0.00 36 6.86 1.35 

ಒಪ್ಟುವ 27.14 198 27.14 oy 0.00 198 21.86 5,46 
Central ZONE TOTAL 163.52 715 163.51 0.00 701 114.32 27.58 


ಅನುಬಂಧ-2 (ಪ್ರೈಪ್ಲೆ ಸ೦.304) 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇಲಾಖಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ. 
ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


pe] 
(] 


ಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


|1|] ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 
|2| ಮೈಸೂರು ವರುಣಾ 
j $ ಟಿನರಸೀಪುರ 


ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ 
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ಅನುಬಂಧ-2 - 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಲಾದ ಹಣದ ವಿವರಗಳು ಎಲ್‌ಎಕ್ಕೂ-304 


2015-20 PISS 


3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಧಿ | 


KW 


ಕ್ರಸಂ ಏಭಾಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ರಸ್ತ ಮ 


ಸೇತುವೆಗಳು 
ವಚ 


ಬಿ 


ದಾರವಾಡ ನ 275TH 127498 | 228070 2478.69 WEA 37337 183.18 i812] 
2ಹಾಷ್‌ರಿ 7256 7236 1620.01 150088 233737 231244 28733 “733 


3 ; 
| ¥ [ರವಾ 393.74 385,24 736.33 725.99 1130.07 11.23 211.51 


ಷಡ 
PN Ere RTPA 77733 
ವ pYrKr PYTKy! 
3743 377436 

TH77 

77780 


1163.18 1158.88 3807.52 3803.22 194.80 
2509.46 2509.46 5683.82 5683.82 334,90 


1318.34 1302.34 2860.47 2829.67 204.02 


KAS 1381.77 1, 2878.59 2374.46 4260.36 3756.23 460.00 
ಕ ವಾಗಲಹಾಟ" 1471.60 I. 1428.52 1428.52 2900.12 2900.12 2456.04 


14640.06 14283.15 28208.66 27820,54 4453.35 2951.88 


ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತ] 73368. 1353735 
f 


—Nb\ 
ಅನುಬಂಧ-2 (ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦.3೦4) 


2೨-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅತೀವ್ಯಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇಲಾಖಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ. 
ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಲು 


| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ | 


| 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ (ರೂ. ಹಗಿಶಿುಲಿ 
" 3 ( ಹಣ ಭರವಸೆ ' ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಘಗತಿಯ್ಲಿರಾವ 


ಸಂಖೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾ ಸ 
೨ ನಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖೆ ಸಾಗರಗಳ 
® ಸಂಖ್ಯೆ 


ಜಿಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕೆಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ: 


] ಕಲಬುರಗಿ ಅಫಜಲಪೂರ 10 200.00 200.00 10 0 
p ಕಲಬುರಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ 2 55.00 5030 p 0 ] 
ಸವಗ ನಘಾಗವ ಎಷ್ಟ I 


1 ಯಾದಗಿರ ಯಾದಗಿರ | 10 630.00 


— 1 
3 ಯಾದಗಿರ ಸುರಪುರ 
BE 


7 
| ಯಾದಗಿರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು: | 17 —| 


ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ವಿಭಾಗ: 


L 
1 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಡಗಲಿ 5 145.00 129,74 5 0 


1 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಸ್‌ 2 135.00 12.00 2 0 


[ ಹಡಗಕ ನಧಾಗಡ ಎಷ್ಟು 7 a 286 [1474 7 3 | 
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ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು :| ಶ್ರೀ ಯಶವಂತಗೌಡ ವಿಠ್ಯಲಗೌಡ ಫಾಟೇಲ್‌ 
ME (ಇಂಡಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತು) 

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 0 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ :| 21.09.2020 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು _1:]ಪಸತಿಸಚಿವರು 


ಕ್ರುಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
(ಅ) |ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಣಗಳ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್‌ ಯೋಜನೆ(ನಗರ)- 
ಕೊಳಗೇರಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ | ಸರ್ವರಿಗೂ ಸೂರು ಯೋಜನೆಯ 


ಬಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸತಿರಹಿತ 
ಬಡವರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ 
ಮನೆಗಳನ್ನು (ಪಿ.ಎಮ್‌.ಏ.ವೈ- 
ಹೆಚ್‌.ಎಫ್‌.ಏ)ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವಾಗಅನುಸರಿಸುವ 
ಸರ್ಕಾರಿ 
ಮಾನದಂಡಗಳೇನು(ಆದೇಶದ 
ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು) 
ವಿಜಯಪುರಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂದ 
ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು 
ಕೊಳಗೇರಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಗತಿಕರು ಹಾಗೂ ವಸತಿರಹಿತ 
ಬಡವರು, ಗುಡಿಸಲು ಮತ್ತು 
ಜೋಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ 
(ಇ) | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, 
ವಸತಿರಹಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಲೆಯನ್ನುಕೈಗೊಂಡು, ಮನೆ ಮನೆ 
ಸಮೀಕ್ಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ನಿಸಲುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
(ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ - 1ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ) 


(ಆ) ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ 


ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್‌ 

ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಕೊಳಗೇರಿ 

ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 

ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಲಡಂಶಿದೆ. 

ಕ್ರ] "ಕೊಳತ 7 ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ 

ಸೆ| ಪ್ರದೇಶದ |ಕುಟುಂ ಕಚ್ಚಾ/ಸಮಿ ಪಕ್ಕಾ 
ಹೆಸರು ಬಗೆಳ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


EY ಸೆಂಟ್ಯೆ 
1 | ಅಂಜುಮಾನ್‌ | 360 128 
ಎ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಈ 
2 | ಗೌರಿಪಟ್ಟಿತಾಂಡ 1 300 200 
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ಹರಿಜನಕೇರಿ, 


ಗೊಲ್ಲರ ಓಣಿ, & 
ಹೆಳವರ ಓಣಿ 
ಸಮಗಾರ ಓಣಿ 


ತವಕಳಸಿ ಒಣಿ, 
ಸಮಗಾರ ಓಣಿ 


ಒಟ್ಟಿ 


ಈ) |ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಇಂಡಿ ನಗರದ ವಸತಿರಹಿತ 
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಎಷ್ಟು 


ಮನೆಗಳನ್ನು . ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಪರ್ಷವಾರು, 
ಯೋಜನಾವಾರು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 
ನೀಡುವುದು); 


ಇಳದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ ಸಗರದ ವಸತಿ 
ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು 40 ಮನೆಗಳನ್ನು 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷವಾರು, 
ಯೋಜನಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್‌ ಯೋಜನೆ (ನಗರ)ದ 
ಬಿ.ಎಲ್‌.ಸಿ. ಘಟಕದಡಿ ಇಂಡಿ ಸ್ನಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 121 ಮನೆಗಳನ್ನು 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಯೋಜನಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟೆಿಯನು 
ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


(ಉ) | ಸದರಿ ವಸತಿರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 
ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಟದಗಿಸಲು 
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು 
ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು(ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಪ್ರತಿ 
ವರ್ಷ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ವಿಗಧಿಪಡಿಸುವ 
ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ನಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳವಾರು ಮನೆಗಳ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ 
ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ವಸತಿ 
ರಹಿತರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು 
ಕ್ರಮಪಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ವ 104 ಕೂಮಲಇ 2020 
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Preface 


The Hon'ble President of India, in his address to the Joint Session of Parliament on 9th june, 2014 
had announced “By the time the Nation completes 75 years of its Independence. every family will 
have a pucca house with water connection, toilet facilities, 24x7 electricity supply and access.” 


Hon'ble Prime Minister envisioned Housing for All-by 2022 when the Nation cornpletes 75 years of 
its Independence. In order to achieve this objective, Central Government has launched a compre- 
hensive mission “Pradhan Mantri Awas Yojana - Housing for All (Urbany”. 


The mission seeks to address the housing requirement of urban poor including slum dwellers 
through following prograrnme verticals: 


k Slum rehabilitation of Slum Dwellers with participation ‘of private developers using land 
a aresource ' 

* Promotion of Affordable Housing for weaker section through credit linked subsidy 

| Affordable Housing in Partnership with Public & Private sectors 


4 Subsidy for beneficiary-led individual house construction fenhancement. 


16. 
17. 
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Definitions for the purpose of the Mission 


Affordable Housing Project: Housing projects where 35%, of the houses are constructed for EWS category : 
SR | 3 ್‌ 1 
Beneficiary | A beneficiary fami iy will comprise husband, wife and unmarried children. f 

| The beneficiary family should riot own a pucca house (an all weather dwelling ; 

| | unit) either in histher name or in the name of any member cf hisher family in : 
| i any part of India. j 
ವ ಬ ಮ _ 

| Carpet Area | Area enclosed within the walls, actual area to lay the carpet. This area dons hot j 
| include the thickness of the inner walls f 

Central Nodal Agencies Nadal. Agencies identified by Ministry for the purposes of implementation of ; 


} 


_ | Credit linked subsidy component of the mission | 


| Economically Weaker Section EWS households are defined 2 households having an annual income up toRs, 


(EWS): 3,00,000 (Rupees Three Lakhs}. StatesfUTs shall have the flexibiliry to redefine | 
the annual income criteria as per local conditions in consultation with the | 

| Centre i 

| EWS House ' An all weather Single unit or 9 unit ina multistoreyed super structure having } 


canpetarea of upto 3054. m. with adequatebasic civic sevice and infragtrucuire | 
| services like toilet, water, electricity exc. States can determine the area of EWS f 


| 
| jasper their local needs with information to Ministry / 


“Floor Area Ratio” {FARYFSI | The quotient obtuined by dividing the total covered area (plinth area} on all ; 
the floors by the area of the plot ] 


; 
| 
} 
; 
{ 


F; 
Total covered atea on-all the floors x [00 
FAR ಲ ಟಿ ಮ 


+ 
} 
| 
| 
| 
H Plot area 


will be accepted under: the mission 


| 

i 

|» Suates/Cities have some variations in this definition, State/City definitions 
Implementing Agencies 


} Implementing agencies are the agencies such as Urban Local Bodies, Develop 

| ment Authorities, Housing Boards ew. which are selected by State Govern- | 

| mentSLSMC for implemendng Pradhan Maneri Awss Yojana ~ Housing for Al j 
{Urban} Mission. j 


Low income Group (LIG): UG households are defined as households having an annual income between | 
Rs.3,00,00{ (Rupees Three Lakhs One) up to Rs.6,00,000 {Rupees Six Lakhs). : 
States /UTs shall have the flexibility to redefine the annual incomecriteria as per : 

| local conditions.in consulextion with the Centre. 


i 
em ಮಾ wh 


Primary Lending institutions | Scheduled Commercial Banks, Housing Finance Companies, Regional Rural { 
(PL) | Banks {RRBs}, State Cooperative Banks, Urban Cooperative Banks or any other 


built congested tenements, in unhygienic environment usually with inadequate | 
ucture and lacking in proper smitary and drinking water facilities, | 


State Level Noda} Agencies | Nodal Agency designated by the State Governments for implementing the | 
{SLNAs) Mission 
EU SN 


ನ of Development TDR means making available certain amount of additional built up area in lieu of ! 


Rights {TDR} the area relinquished or surrendered by the owner of the land, so that he can : 
| use extra built up area himself in some.other land. Hi 
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Abbreviations 
A&OE Administrative and Other Expenses | LG Low hcome Group 
AHP Affordable Housing in Parinership | MD Mission Directorate 
AFP Annual (Implementation Plan i MoA Memorandum of Agreement 
BMTPC Building Materils & Technology Pro © pacHUPA Ministry of Housing and Urban Pov- 
motion Council | erty Alleviation 
j 
CDP City Development Plan } MaU Memorandum of Understanding 
| 


cis Credit linked subsidy NA Non Agricultural {NA} 


CNA Central Nodal Agencies NBC Netional Building Code 


Cenwal Public Health and Environmen- 


CPHEEO ವ A NHB National Housing Bank 
wl Engineering Or gonisauon 
CMC Ceowal Sanctioning and Monitoring | NOC No Objection Certificate 
Committee ‘ 
DPP Depament of Industria Policy and | NPV Niet Present Value 
Promotion H 
DPR Deuiled Project Report i PLl Primary Lending Institution 


i PMAY- Pradhan Monti Awas Yojana — Hous- 


EM Equated Monthly Instoiment HFA) ing for Ail (Urban) 


EWS Economically Weoker Section | RWA Residens’ Welfare Association 
FAR Floor Area Ratio | SECC Socio Economic and Coste. Census 
Fl Floor Space index y SFCPoA Slum Free City Plan of Action 


HFA Housing for All SLAC State Level Appraisal Committee 


HFAPoA Housing for Alt Plan of Acton SLNA State Level Nodal Agencies 


Housing and Urban Development 
Corporation 


State Level Sanctioning and Monitoring 


SMC 
ಸ Commitee 


information Education & Coramunica- 


Siok TOR Transfer of Development Righes. 


FD integrated Finance Division TPQMA Third Party Quality Monitoring Agency 


ULB Urban Local Body 


ಹ 
೧ 


MT Indian InsStute of Technology 
iS lndian Srondard | UT Union Territory 


2.1 


22 


2.3 
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Scope 


“Pradhan Mani Awas Yojana - Housing for All (Urbany” Mission for urban area will 
be implemented during 2015-2022 and this Mission will provide central assistance to 
implementing agencies through States and UTs for providing houses to all eligible families 
beneficiaries by 2022. 


Mission will be implemented a5 Centrally Sponsored Scheme (CSS) except for the component 
of credit linked subsidy which will be implemented as a Central Sector Scheme 


A beneficiary family will comprise husband, wife, unmarried sons and/or unmarried daughters. 
The. beneficiary family should not own a pucca house either in hisher name or in the name of 
any member of histher family. in any part of india to be eligible to receive central assistance under 
the mission. 


States/UTs, at their discretion, may decide a cut-off date on which beneficiaries need to beresident 
of that urban area for being eligible to take benefits under the scheme 


Mission with all its components has become effective from the date 17.06.2015 and will be 
imptemented upto 31.03.2022 


Coverage and Duration 


All statutory towns as per Census 2011 and towns notified subsequently would be eligible 
for coverage under the Mission. 


Note: States/UTs will have the flexibility to include in the Mission the Planning area a5 notified 
with respect to the Statutory town and which surrounds the concerned municipal area. 


The mission will support construction of houses upto .30 square meter carpet area with 
basic civic infrastructure. States/UTs will-have flexibility in terms of determining the size of 
houseand other facilities at the state level in consultation with the Ministry but without any 
enhanced financial assistance ‘from Centre. Slum redevelopment projects and Affordable 
Housing projects in partnership should have basic civic infrastructure like water, sanitation, 
sewerage, road, electricity etc. ULB should ensure that individual houses under credit linked 
interest subsidy and. beneficiary led construction should have provision for these basic civic 
services. 


The minimum size of houses constructed under the mission under each component should 
conform to the standards -provided in National Building Code (NBC). If available area of 
land, however, does not permit building of such minimum size of houses as per NBC and 
if beneficiary consent is available for reduced size of house. a suitable decision on area may 
be taken by. State/fUTs with the approval of SLSMC. All houses built or expanded under the 
Mission should essentially have toile facility. 


The houses under the mission should be designed and constructed to meet the require- 
ments of structural safety against earthquake, flood. cyclone. landslides etc. conforming to 
the National Building Code and other relevant Bureau of Indian Standards {BIS) codes. 


hl Pradhan Mantrt Awas Yojauy : Scheme Guidelines 


25 The houses constructedfacquired with central assistance under the mission should be in 
the name of the female head of the household or in the joint name of the male head of the 
household and his wife, and only in cases when there is no adult ferrale member in the fam- 
ily, the house can be in the name of male member of the household. 


2.6 State/f UT Government and Implementing Agencies should. encourage formation of associa- 
tions of beneficiaries under the scheme fike RWA etc. to take care of maintenance of houses 
being built under the mission. 


3. Implementation Methodofogy 


The Mission will be implemented through four verticals giving option to beneficiaries, ULBs 
and State Governments. These four verticals are a5 below: 


44 


Subsidy for 
Affordable ¢ 
“pp situ" K rd A 
in situ” Slum Housing through Aifo dable beneficiary led 
Redevelopment Credit Linked Housing in individual house 
4 Subsidy Partnership construction or 
_ enhancement 
“interest with private > For individuals of 
sing land as 8 subvention ee ublic EWS category 
Hebei: subsidy for EWS sector including requiring indivigual 
yi if i and LIS for new Parastatal house 
partclatlon” House. or ಸಗ - Stateto. prepare 
participation incremenitat Cerra p nen Moect 
Aa | hoysing Assistance per for such 
FSWIDRIFAR - EWS: Anfiual EWS house in beneficiaries 
required to make Hotisehoid income affordable: Housing Noicokitsar 
projects financially upto:Rs,31akh projects where <Ndtiolts 
viable and house. sizes 35%, of to in sh bs 
upto 30.50. constructed ene ciary lobe 
LG: Annual houses dre for covered. 
Household Income EWS category 


between Rs.3-6 
lekhs and house 
sizes uplo-60 sq.m 


“In-situ” Slum Redevelopment using land as Resource 


“In-situ” slum rehabilitation using land as a resource with private participation for providing 
houses to eligible stum dwellers is an important component of the “Pradhan Manuri Awas 
Yojana - Housing for All (Urban}” mission. This approach aims to leverage the locked po- 
tential of land under sfums to provide houses to the: eligible slum dwellers bringing them 
into the formal urban settlement. 


Suns. whether on Central Government landiState Government land/ULB land, Private 
Land, should be taken up for “in-situ” redevelopment for providing houses to all eligible 
slum dwellers. Slums so ‘redeveloped should compulsorily be denotified. 


4,2 
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Private. parmer for Slum Redevelopment would be selected through open bidding pro- 
cess. State Governments and cities would. if required, provide additional Floor Area Ratio 
{FARY/Floor Space Index {FS} Transferable Development Rights (TDR) for making slum 
redevelopment projects financially viable. Slum rehabilitation grant of Rs. I lakh per house, 
on an average, would be admissible for all houses built for eligible slum dwellers in all such 
projects. States/UTs will have the flexibility to deploy this central grant for other slums 
being redeveloped for providing houses to eligible slum dwellers with private participation, 
except slums on private land. ¥£ means that States/UTs can utilise more than Rs. } lakh per 
house in some projects and less in other projects but within overall average of Rs. 1 lakh 
per house calculated across the State/ UT. 


The per house upper ceiling of centraf assistance, if any, for such sium redevelopment proj- 
ects would be decided by the Ministry. 


“In-situ” redevelopment of slums on private owned lands for providing houses to eligible 
slum dwellers can be incentivised by State Governments/UTs or ULBs by giving. additional 
FSHFAR or TDR to land owner as per its policy. Central assistance cannot be used in such 
Cases. 


Beneficiary contribution in slum redevelopment project, if any. shall be decided and fixed by 
the State/UT Governnient. 


Eligibility of the.stum dwellers like cut-off dare etc, will be decided by States/UTs preferably 
through legislation. 


StatesfUTs may decide whether the houses constructed will be allotted on ownership rights 
or on renewable, mortgageable and inheritable leasehold rights. States/UTs may impose 
suitable restrictions on transfer of houses constructed under this component. 


Approach for slum rehabilitation with private partnership is outlined a5 below: 


48| Asa first step, all tenable slums as identified in Housing for All Plan of Action 
{HFAPoA) of the city should be analysed with respect to their location, number of 
eligible slum dwellers in that slum {refer 4.6), area of the slum land, market potential 
of the land (land value as per ready reckoner can be used), FARIFSI available and 
density norms applicable to that piece of land etc. 


482 Onthe basis of analysis of stums, the implementing authorities should decide whether 
a particular slum can be redeveloped with private participation or not using land as 
a resource and to provide houses to eligible siums dwetlers. For making projects 
financially viable, in some cases, states and cities might have to provide additional 
FARIFS! or TDR and relax density and other planning norms. States/UTs may also 
alow commercial usage for part of the land/FAR as mixed usage of the land. 


4.83 State/ULB can also consider clubbing of nearby slums in clusters for in-situ redevel- 
opment to make them financially and technically viable. Such cluster of slums can 
be considered as a single project. 
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484 A viable stm rehabilitation project would have two components ie. “slum reha- 
bilication component” which provides housing along with basic civic infrastructure 
to eligible slum dwellers and.a “free sale component” which will be available to 
developers for selling in the market so as to cross subsidize the project. 


4.8.5 While formulating the project, the project planning and implementing authorities 
should also decide the area of slum {and which should be given to the private de- 
velopers. In some cases, the area of stum may be more than what is required for 
rehabilitating afl eligible slum dwellers plus free sale component for cross subsidizing 
the project. In such cases, project planning authorities should give.only the required 
stun land to private developers and remaining stum land should be utilised for reha- 
bilirating stums dweilers living in other slums or for housing for other urban poor. 


48.6 Slum dwellers through their. association or other suitable means should be consulted 
while formutating vedevelopment projects especially for the purpose of designing of 
slum rehabilitation component. 


487 The private developers who will execute the slum redevelopment project should 
be selected through an open transparent bidding process. The eligibility criteria for 
prospective developers can be decided by Sures/UTs and ULBs. The scope of work 
of the prospective developers shouid be to conceive and to. execute the project as 
mandated by the implementing agency using its financial and technical resources. The 
project developers would.also be responsible for providing transit accommodation 
to the eligible slum dwellers during the-construction period. 


48.8 Aitfinancial and non financial. incentives and concessions, if any, should be integrated 
in the project and declared ‘a priori’ in the bid document. These incentives and 
concessions shouid also include contribution from beneficiaries!slum dwellers, if 
ahy. 


489 Saleof “free sale component” of project should be linked to the completion and 
transfer of slum. rehabilitation component to the implementing agencyistate. Such 
stipulation should be clearly provided in the bid document to avoid ‘any complica- 
tion, 


4.8.10 Slum. rehabilitation component should be handed over to implementing agency to 
make allotments to eligible slum dwellers through a transparent process. While mak - 
ing the allocment, families with physically handicapped persons and senior citizens 
should be given priority for alfocment on ground floor or lower floors. 


4.8.11 Open bidding for the slum redevelopment project may result either into 2 positive 
premium.or negative premium. In case of positive premium, the developer who offers 
the highest positive premium while satisfying all other conditions shouid be selected. 
in case of negative premium, the implementing authority may select the bidder pro- 
posing lowest negative premium. Funds required to make the project viable can be 
made available either from slum rehabilitation grant of Central Government or. own 
fund of States and ULBs as well as positive premium receiv ed from other projecs. 
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Strategy for Slum Redevelopment using Land asa Resource 
{Ref. Para 4 of the guidelines} 
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Viable Slums 
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Any private participation, that demands substantial grants from Government, may 
not be encouraged. Stums can either be taken up later: for development or Kutchaf 


unserviceable houses in such slums-can be taken up under other components of the 
mission. 


48.12 State Project planning and implementing authorities, ULBs should have assingle project 
account for sium redevelopment project where positive premium, sum rehabilita- 
tion grant from Central Government. funds from State Government or any other 
source js to be credited and used for financing all slum redevelopment projects with 
negative premium. Such accounts can be opened city-wise. 


48.13 Slum rehabilitation projects would require various approvals from different agen- 
cies as per prevailing rules and procedures in the State/UT. Project development 
may also require changes in various development control rules. To facilitate such 
changes and for faster formulation and approval of projects, it is suggested that a 
single authority-shouid be constituted with the responsibility to change planning and 
other norms and aiso for according approval to projects. 


5 Credit-Linked Subsidy Scheme 


The Mission, in order to expand institutional -credit flow. to the housing heeds of urban 
poor will implement credit linked subsidy component a5 3 demand side intervention. Credit 
linked subsidy will be provided on home foans taken by eligible urban poor (EWSILIG) for 
acquisition, construction of house. 


5.1 Beneficiaries of Economically Weaker section (EWS) and Low Income Group (LIG) seeking 
housing loans from Banks, Housing Finance Companies and other such instivutions would be 
eligible for an interest subsidy at the rate of 6.5 % for a tenure of {5 years or during tenure 
of loan whichever is lower. The Net Present Value (NPY) of the interest subsidy will be 
calculated at a discount rate-0f 9 %. 


5.2 The credit linked subsidy willbe available only for loan amounss upto Rs.6 lakhs and addi- 
tional loans beyond Rs. 6 lakhs, if any, will be at nonsubsidized rate. Interest subsidy will be 
credited upfront to the loan ‘account of beneficiaries through lending institutions resulting 
in reduced effective housing loan and Equated Monthly Instalment (EMI). 


5.3 Credit linked subsidy would be available for housing loans availed for new construction and 
addition of rooms, kitchen, toilet etc. to existing dwellings 3s incremental housing. The carpet 
aes of houses being constructed or enhanced under this component of .the mission should 
be upto 30 square metres and &0 square metres for EWS and LIG, respectively in order to 
avail of this credit inked subsidy. The beneficiary, at hisher discretion, can build a house of 
larger area but.interest subyention would be limited to first Rs. 6 lakh only. 


5.4 Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) and National Housing Bank (NHB) 
have been identified as Central Nodat Agencies {CNAs} to channelize this subsidy to the 
lending institutions and for monitoring the progress of this component. Ministry may notify 
other instiwtions as CNA in fuuure. 


ಐಿ.5 
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Primary Lending Institutions (PLis) can register only with one CNA by signing MOU as 
provided in Annexure 1. 


CNAs will be responsible for ensuring proper implementation and monitoring of the scheme 
and will put in place appropriate mechanisms for the purpose, CNAs will provide periodic 
monitoririg inputs to the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation through regular 
monthly and quarterly reports as per Annexure 2. 


StatefUTs/ULBs/PLIs shall link beneficiary identification to Aadhaar. Voter card, any other 
unique identification or a certificate of house ownership from Revenue Authority of Ben- 
eficiary's native district to avoid duplication. 


Preference under the Scheme, subject to beneficiaries being from EWSILIG segments, should 
be given to Manual Scavengers, Women (with overriding preference to widows), persons 
belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes. Minorities, Persons 
with disabilities and Transgender. 


State Levet Nodal Agency (SL NA) identified by State/UT for implementing the mission will 
facilitate the identified eligible beneficiaries in getting approvals and documents, etc. to avail 
of credit finked subsidy. 


For identification as an EWS or LIG beneficiary under the scheme. an individual loan applicant 
will submit self-certificate! affidavit as proof of income. 


in case a borrower who has taken a housing loan and availed of interest subvention under 
the scheme but later on switches to another PL for balance transfer, such beneficiary will 
hot be eligible to claim the benefit of interest subvention again. 


Undér the Mission, beneficiaries can take advantage under one component only. Since other 
three components are to be implemented by State Government through Urban Local Bodies! 
Authorities etc. and this component is to be implemented by PLls, therefore, in order thac 
beneficiaries do not take advantage of more than one component, Pllis should take NOCs 
quarterly from StatefUT Governments or designated agency of State/UT Government for 
the list of beneficiaries being given benefits. under credit linked subsidy. For enabling this 
process, the beneficiaries should be linked to hisfher .AadhaariVoter ID Card/Any other 
unique identification Number or a certificate of house ownership from Revenue Authority 
of Beneficiary’s native district and State/UT Government or its designated agency should 
furnish the NOC within |5 days of receipt of such request. 


Till 30.06.2016, however, or until States/UTs sigh MoA under the Mission, whichever is 
later, instead of taking NOC from States/UTs, CNAs, on behalf of PLls, would send fist of 
beneficiaries under CLSS on fortnightly basis to concerned Stuates/UTs. Concerned States 
f UTs will consider this list, while deciding beneficiaries under other three verticals of the 
Mission, so that no beneficiary is granted more than one benefit under the Mission. 
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Steps in Credit Linked Subsidy Scherne (Ref. Para 5 of guidelines) 


Self-coitificatefaffidavit 


individual Home Loan R as proof of income 


Application {Ref para 5.10) 


Directly or through the ULB or the 
en local agencies identified by the 
State/ULBs 


Bank 


Quarleriy jaformation of 
Beneficiary with AadhaarfVoter 
Decision on Loan . iDiAny unique identity No. ora 
(EWS - carpet afea certificate of House ownership 
S0sgmiliG A from Revenue Authority of 
carpet area 60sqrn)} Beneficiary s.native. district 
(Ref para 5.3, 5.8) Number to SLNA or Dedicated 
Rn agency for validation 


y 


~ Sanction of Credit Linked Subsidy 

@6.5% for loan upto Rs § lakh. K 

loan beyond Rs 6 lakf.at normal Validation of Beneficiary 
interest rate p< 
- interest subsidy calculated on 

NPV basis ata discount.rate of 9% 
{Ref para 5.1, 5.2) 


} Funds from Gol to CNA. 
- advance subsidy will be released to.each 
PLis Subinitting claim to CNA  <—— CNA al the start. of ihe scheme 


- Subsequent amcunts alter 70. % utilization 
{Ref para 151, 153 


V 


Approval of Claims by CNA 


¥ 


CNA wil release lhe subsidy amount 10 
PLis direcily based on the:claims 
subritied on the lotal loans disbursed 
{Ref para 152. 155) 


V 


Credit Linked Subsidy deposited by 
PL in Loan account of Beneficiary 


$. 


[oN 
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Affordable Housing in Partnership (AHP) 


The third component of the mission is affordable housing in parmership. This is 2 supply side 
intervention. The Mission will provide financial assistance to EWS houses being built wich 
different partnerships by States! UTs/Cities, 


To increase availability of houses for EWS category at an affordable rate, States/UTs, either 
through its agencies or in partnership with private sector including industries, can plan af- 
fordable housing projects. Central Assistance at the rate of Rs.1.5 Lakh per EWS house 
wouid be available for all EWS houses in such projects. 


The. States/UTs would decide on an upper ceiling.on the sale price.of EWS houses in rupees 
per square meter of carpet area in such projects with an objective to make them affordable 
and accessible to the intended beneficiaries. For that purpose, State and cities may extend 
other concessions such as their State subsidy, land ar affordable cost, sump duty exemption 
etc. 


The sale prices may be fixed either on the project basis or city basis using following prin- 
ciples; 


Projectimplemented by 


States/UTs/UL8s/Parastatals States/UTs/UL8s/Porastatals with Private Sector 
with no private sector 


Allotment of houses by 


Private partner as authorised 


States/UTs/ULBs/Parastatats to self EWS houses'to:eligible 
K beneficiaries 


Sate Price to be Fixed by States nthe basisof 


Through open transparent 
No Profit No Loss process factoring in incentives 
provided by Centre/State/ULB 
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An affordable housing project can be a mix of houses for different categories but it will be 
aligible for central. assistance, if at least 35% of the houses in the project are for EWS.category 
and a single project has at least 250 houses, CSMC, however, can reduce the requirement 
of minimum number ‘of Houses in one project on the request of State Government. 


Allotment of houses to identified eligible beneficiaries in AHP projects should be made fol- 
lowing a transparent procedure as approved by SLSMC and beneficiaries selected should be 
part of HFAPoA. Preference in allotment may be given to physically handicapped persons, 
senior citizens, Scheduled Castes, Scheduled: Tribes, Other Backward Classes, minority, 
single women, transgender and other weaker and vulnerable sections of the society. While 
making the allotment, the families with person with disability and senior citizens may be al- 
lotted house preferably on the ground floor or lower floors. 


Detiled Project Report of such projects prepared by concerned implementing agencies 
should be approved by SLSMC. 


Beneficiary-led individual house construction oF enhancement 


The fourth component of the mission is assistance to individual eligible families belonging to 
EWS categories to either construct new houses or enhance existing houses on their own 
to cover the beneficiaries, who are not able to ake advantage of other components of the 
mission. Such families may avail of cenwal assistance of Rs. 1.50 lakhs for construction of 
new houses or for enhancement of existing houses under the mission. 


Beneficiaries desirous of availing this assistance shall approach the ULBs with adequate docu- 
mentation regarding availability of land owned by them. Such beneficiaries may be residing 
either in slums or outside the slums. Beneficiaries in slums which are not being redeveloped 
can be covered under this component # beneficiaries have a Kutcha or Semi-Pucca house. 


The Urban Local Bodies shall validate the information given by the beneficiary and building 
plan for the house submitted by beneficiary so that ownership ‘of land and other details of 
beneficiary like economic status-and eligibility can be ascertained. tn addition, the condition 
ofthe houses e.g. Kutcha, semi-kutcha etc. of the prospective beneficiary should be checked 
with SECC data to ensure beneficiary's consequent eligibility for construction of new. hous- 
ing. SECC data regarding number of rooms, details of family members etc. should also be 
checked to ensure beneficiary's eligibilizy for enhancement. 


On the basis of these applications, ULBs will prepare an integrated city wide housing project 
for such individual beneficiaries in accordance with the City Development Plan (CDP) or 
other such plans of the city to ensure construction of proposed houses are as per planning 
norms of the city and scheme is implemented in an in tegrated manner. Individual applicants 
for assistance shall not be considered. 


Such Projects would be approved by States in SLSMC. 


While approving project for individual house construction, Urban Local Bodics and State! 
UT should ensure that required finance for constructing the planned house is available to 
the beneficiary from different sources including his own contribution, Gol assistance, State 


746 
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Government assistance etc: In no case, Gol assistance will be released for house where bal- 
ance cost of construction is not tied up, as otherwise release of Gol assistance may result 
into haif constructed houses. 


State/UT or cities may also contribute financially for such individual house construction. 
Central assistance will be released to the bank xcounss of beneficiaries identified in projects 
through States/UTs as per recommendations of State/UT. 


Though the funds fom Central Government to State Governments would be released in 
lump-sum including assistance for this component. State Government should release financial 
assistance to the beneficiaries in 3-4 instalments depending on progress of construction of 
the house. Beneficiary may start the construction using his own funds or any other fund and 
Gof assistance will be released in proportion to the construction by individual beneficiary. 
The last instalment of Rs. 30.000/- of Gol assistance should be released only after comple- 
tion of the house. 


The progress of such individual houses should be tracked through geo-tmgged photographs so 
that each house can be monitored effectively. States will be required to develop asystem for 
tacking progress of such houses through geo-tagged photographs. Flow chart showing steps 
in beneficiary-led construction or enhancement component of the mission is as under: 
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implementation Process 


As a first step, States/UTs will sign a Memorandum of Agreement {(MoA) to participate in 
the mission by agreeing to mandatory conditions and other modalities. A copy of the MoA 
to be signed between Stute/UT and Cente is placed at Annexure 3. 


States/UTs will send proposals to the Ministry for inclusion of cities in the mission along with 
broad assessment of housing and resources requirement. Ministry will approve inclusion of 
these cities considering availabiliry of resources. The credit linked ‘subsidy component of 
the mission will, however, be implemented in all statutory cities/rowns across the country 
right from the taunch of the mission. 


StateiCities will undertake -a demand survey through suitable means for assessing the actual 
demand of housing. While validating demand survey, States/Cities should consider possible 
temporary migration fom rural areas to. the city just to take advantage of housing scheme 
and exclude such migrants from list of beneficiaries. On the basis of demand survey and other 
available data, cities will prepare Housing for All Plan of Action (HFAPoA). HFAPoA should 
contain the demand of housing by eligible beneficiaries: in the city along with the interven- 
tions selected cut of four verticals mentioned in para 3 of the guidelines. The information 
regarding beneficiaries should be collected by States/UTs in suirable formats but must contain 
the information as in Annexure 4. While preparing HFAPoA, State/UT and Implementing 
Agencies should also consider the affardable housing stock already available in the city as 
Census data suggests that large number of houses are vacant. 


jan Dhan Yojanzfother bank account number and Aadhaar numberiVoter ID card/any other 
unique identification details of intended beneficiaries or a certificate of house ownership 
{rom Revenue Authority of Beneficiary’s native district will be integrated in the data base 
of HFAPoA for avoiding duplication of benefit to ohe individual family. Beneficiaries will be 
validated by States/UTs and ULBs thereby ensuring their eligibility ar the time of preparation 
of the projects and approval of projects. 


On the basis of HFAPoA, States/Cities will subsequently prepare the Annual Implementation 
Plans (AlPs) dividing the task.upto 2022 in view of the availability of resources and priority. 
For larger cities, HFAPoA and AIPs can be prepared at sub-city. {wardizone etc.) level with 
the approval of concerned StatefUT Government. 


The result of demand survey, draft HFAPoA and draft AIP should be discussed with the lo- 
cal representatives including MLAs and MPs of that area so that their views’are adequarely 
factored in while finalising the plans and beneficiary list. 


Cities which have already prepared Slum Free City Plan of Action {SFCPoA) or any other 
housing plan with data on housing, should utilise the existing plan and data for preparing 
“Housing for All Plan of Action” (HFAPoA). Houses constructed under various schemes 
should be accounted for while-preparing HFAPoA & AIP. Flow Chart for preparing HFAPoA 
is placed below. The formats for the HFAPoA:and AIP are kept at Annexure 5 & 6 respec- 
tively. 
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The HFAPoA and AIPs should be submitted to the Ministry after approval of State level 
Sanctioning and Monitoring Committee for assessment of ‘the overall plan and required 
central financial assistance, In view of availability of finance and upon assessment of plan. 
CSMC may issue directions for change in HFAPoA and APs. 


HFAPoA should be reviewed on a yearly basis to make changes in view of implementation 
of Annual Implementation Plan (AIP) in the preceding year's. 


Based on HFAPoA and availability of resources, each city will prepare Detailed Project Report 
(DPRs} under each component of the Mission except CLSS. All DPRs should be approved 
by State Level Sanctioning and Monitoring Committee. 


Urban Local Bodies should take into account the provisions ‘of the City Development Plan, 
City Sanitation Pian etc. in preparing HFAPoA for achieving synergy with other ongoing 
programmes of both Cenzral and State Governments. 


A Beneficiary will be eligible for availing only a single benefit under any of the existing op- 
tions i.e. ‘slum redevelopment with private partner, credit linked subsidy, direct subsidy to 
individual beneficiary and affordable housing in parmership. It will be the responsibility of 
State/UT Government to ensure that the beneficiary is not given benefit under more than 
one component of the Mission and all assisted families are part of HFAPoA. 


Technology Sub-Mission 


A Technology Sub-Mission under the Mission would be set up to facilitate adoption of modern, 
innovative and green technologies and building material for faster and quality construction 
of houses. Technology Sub-Mission will also facilitate preparation and adoption of layout 
designs and building ptans suitable for ‘various ‘geo-climatic zones. It will also assist States! 
Cities in deploying disaster resistant and environment friendly technologies. 


The Sub-Mission will coordinate with various regulatory and administrative bodies for main- 
streaming and up scaling the deployment of modern construction technologies and material 
in place of conventional construction, Technology Sub-Mission will also coordinate: with 
other agencies working in green and energy efficient technologies. climate changes etc. 


The Sub-Mission wifl work on following aspects: i) Design & Planning ii} innovative technolo- 
ges & materials iii) Green buildings using natural resources and iv} Earthquake and other 
disaster resistant technologies and ‘designs. Simple concept of designs ensuring adequate 
sunlight and air should be adopted. 


Centre and State would also partner with willing HTs, NITs and Planning & Architecture 
institutes for developing technical solutions, capacity building and handholding of States and 
Cities. 


State or region specific needs of technologies and designs would also be supported under 
this Sub-Mission. 
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Stums on Central Government Land 


Central Government land owning agencies should also undertake “in-situ” slum redevelop- 
ment on their lands occupied by slums by using it.as a resource for providing houses to shir 
dwellers. In case of relocation, a land should either be provided by the agency itself or the 
agency may collaborate with the States/UTs for obtaining land from State/ UTICity. Central 
Government agencies should not charge land costs for the land used for the purpose of 
housing the eligible slum dwellers. 


Central Govt agencies undertaking slurn development in partnership with private developers 
would be eligible for slum rehabilitation grant of Rs. ¥ lakh per house on an average for all 
slums on their land being taken up for redévelopment with private partners. 


Mandatory Conditions 


Availability of urban land is the biggest constraint in providing housing to alt including weaker sec- 
tions: Therefore, to ease administrative and regulatory bottlenecks, aset of Mandatory Conditions 
has been included In.the Mission to facilitate growth of housing sector including affordable housing. 
For participating in the mission and.to avail of financial assistance from Cental Government, States/ 
UTs should agree to fuffill following Mandatory Conditions: 


StatesfUTs to make suitable changes in the procedure and rules for obviating the need for separate 
Non Agricultural (NA) Permission if land already falls in the residential zone earmarked in Master 
Plan of city or area, 


StatesfUTs shall preparetamend their Master Plans earmarking land for Affordable Housing. 


A System should be putin place to ensure single-window, time bound clearance for layout approval 
and building permissions at ULB level. 


States/UTs shall adopt the approach of deemed building permission and layout approval on the 
bask of pre-approved lay outs-and building plans for EWS/LIG housing or exempt approval for 
houses below certain built up area or plot area. 


States/UTs would either legislate or amend existing rental laws on the fines of modef Tenancy Act 
being prepared by Ministry. 


States/UTs shall provide additional FARIFSHTDR and relaxed density norms for slum redevelop- 
ment and low cost housing, if required. 


Capacity Building and Other Administrative Activities 


5% ofthe allocation under the scheme is earmarked for capacity building, Information Education & 
Communication (EC}-and Administrative & Other Expenses (A&OE)}. Allocation available under 
this head will be utilised for carrying out various activities required for effective implementation 
of mission. Mustrative activities under thi component are as below: 
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Capacity building activities like uainings, workshops, study/exposure visits, etc. would be undertaken 
for ehancing the capacities of various stakeholders in implementation of the mission. Research 
studies, documentations and dissemination of best practices, preparation of other scheme related 
materials would also ‘be undertaken for capacity building. 


Financial and other norms for various activities under capacity building will be decided by CSMC. 
Till the time CSMC decides these norms, norms finalised under earlier schemes such as RAY 
would be used, 


Mission will empanel Resource Centres for providing taining and to undertake other activities. 
Sutemay also empanel Resource Centres to develop training programmes customised to its need 
with the prior approval of CSMC. 


All capacity building activities approved by CSMC would be fully funded by Government of India 
5 per the norms decided by CSMC. 


Under IEC, Mission will undertake activities for developing and dissemination of advocacy material 
aimed at various stakeholders with the approval of competent authority. IEC activities will also be 
fully funded ‘by Ministy. 


Social Audit Mission, ar its discrétion, will also assist State/UT Governmenss in undertaking social 
audit ofthe projects being implemented under the mission. Such social audit would be carried out 
by StateUT Government and ULBs through credible institutions including technical institutions 
(Ts, NITS exc} and architectural and design institutes and-through students of such institutions. 
Mission will provide 100% financial assistance for social audit with the approval of CSMC. 


Administrative and other expenses of Mision would also be borne out of these earmarked funds, 
The Ministry will create a Technical Cell, Project Management Cell etc. a5 vequired for the Mis- 
sion for effective implementation of the scheme including hiring of the services of manpower on 
contact basis for short and longer duration. 


Ministry will also require appraising agencies like BMTPC and HUDCO to assist the Minisu-y 
in appraising HFAPoA and Annual Implementation Plans {AiPs). Services of these appraisal 
agencies will also be required for checking projects randomly. The expenditure on such 
activities will also be met from these funds. CSMC. will decide: the financial norms for such 
activities. 


A technology sub-mission is. being formed under the mission. The activities of sub-mission 
will be financed under capacity building allocation of the mission. 


Third Party Quality Monitoring Agencies (TPQMA): it is envisaged that the Suares/UTs 
would.engage TPQMA to ensure quality of construction under various componenss of the Mis- 
sion. Stutes/fUTs should draw up their quality monitoring and assurance plans involving third party 
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agencies. Such plan will include the visits by third party agencies to the project site and to advise 
State and Urban Local Bodies on quality related issues. On the basis of quality assurance report 
by such agencies and also reports of their own technical staff, States and ULBs shouid take bath 
preventive and curative measures to.ensure that standard ‘quality houses and infrastructure are 
constructed under the nission. Ministry will provide assistance to implement third party quality 
monitoring mechanism by sharing the cost.on 75:25 basis: and incase of NE and special category 
states on 90:10 basis. Ministry will share expenses for at the most three visits by TPQMA to each 
project. Annual Quality Monitoring Plans should be submitted to.Mission for the approval of CSMC 
after taking approval of State Leve! Monitoring Committee. 


Preparation of HFAPoA and Technical Cells in State & Cities 

Preparation of HFAPoA requires .number of activities by States and cities. Mission will assist States 
cities in carrying out these activities for preparation of HFAPoA under capacity building and AROE 
funds. Many cities have already been given assistance under RAY for preparation of Slum Free City 
Plan of Action (SFCPoA). States and cities should utilise that amount for preparation of HFAPoA 
and claim next instalment when 70% of the.released funds have been utilised. 


The activities required for preparation of HFAPoA will be funded by Minisuy in the ratio of 75:25 
and in case of North Eastern and special category States in theratio of 90:10. The unit costffinancial 
norms for different activities will be determined by CSMC and till then the exiting norms under 
RAY should be used. 


For implementing “Pradhan Mantri Awas Yojana - Housing for Alf (Urban)" states and cities will 
require different competencies like planning, engineering. social mobilisation, financial planning etc. 
Ministry will provide assistance to the states and city government for enhancing capacity of their 
employees! officers in these operational areas. Ministry will also assist city and state government 
in constitution of Technical and Project Management Cell at state and city level. A State Level 
Technica Cell {SLTC) with 5-10 professionals will be supported with the approval of CSMC. 
CSMC can increase the sizeof such cell on the requirement of State/UT. 


City Level Technical Cell (CLTC) with 2-4 professionals depending on the size of the city and 
quantum of work will also be supported by the mission with the approval of CSMC. In case of big 
cides like metropolitan ciies the.number of professionals in CLTC can be more than 4 with the 
approval of CSMC. 


The Ministry support for CLTC and SLTC will be in the ratio of 75:25 and in case of North East- 
ern and special categories states it will be in the ratio of 90:10. The financial norms for such Cells 
will be prescribed by CSMC and till the time CSMC prescribes these norms, the norms already 
approved under RAY will be applicable. 


Any other activities which are required for building the capacity for implementing the Mission or 
in general for augmenting the capacity of Centre. States and ULBs in this sector can be taken up 
with the approval of CSMC. 
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Convergence with other Ministries 


Induseries, through Department of Industrial Policy and Promotion {DIPP). would be requested 
to plan and make provision for housing facilities for all its employees whether contractual 
or permanent. Housing for its employee should be an integral part of industrial set up by 
Industry and planning by State Governments. 


Ministry of Railways and other land owning Central Government agencies would be requested 
to undertake “in-situ” redevelopment of slums existing on its land providing houses to eligible 
slum dwellers. 


Minisu-y of Urban Development would be requested to converge civic amenities and in- 
frastructure development in outer areas of the cities under its proposed National Urban 
Rejuvenation Mission {NURM) called Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transfor- 
mation of 500 cities {AMRUT} so that more land with civic facilities can become available 
and part of which can be used by cities for housing for weaker section. Minisuy of Urban 
Development would also be requested to make provisions for housing for weaker section 
in its Smart Cities right from beginning. 


The Construction Workers Weifare Fund is set up by States/UTs under the central Jaw of 
Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of 
Service) Act, {996. States/UTs collect cess on construction projecs and transfer the amount 
to the Welfare Fund for Construction Workers, Ministry of Labour will be requested to ask 
States/UTs for creating rental housing stocks to workers as welfare measure. 


Government of India has been implementing various schemes such as National Urban 
Livelihood Mission, National Urban Health Mission, Sarv Siksha Abhiyan, Solar Mission etc. 
which target the urban poor. States/UTs-are requested to ensure convergence with relevant 
schemes in housing projects to be undermken under this mission. 


Mechanism for Release of Central Assistance except Credit Linked Subsidy 


indicative Stare/UT wise allocation will be made based on urban population and estimated slum 
population or other criteriaas may be decided by MoHUPA. The allocation will be made separately 
for each component Minsuy can change the inter-se allocation becween different components 
with the approval of competent authority, 


Central Assistance under different components will be released to the States/UTs after the ap- 
proval of CSMC and with concurrence of the Integrated Financial Division (IFD) of the Ministry. 
Central share would be released in 3 instalments of 40%, 40% and 20% each. 


Mission, with the approval of CSMC, will release initial money for ‘taking up preparatory 
activities for formulating HFAPoA after taking into consideration of number ofcities covered 
under mission. States/fUTs will submit HFAPoA for the selected cities as soon as possible, 
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preferably within 6 months of selection of city. ‘On the basis of HFAPoA, the requirements 
of financial. assistance from Gol would be projected. 


StatesfUTs will submit Annual implementation Pian {AIP} each year for the next year in prescribed 
format given at Annexure-& so that Ministry can assess budgetary requiement. AIP should be 
submitted each yea. 


After approval of Annual Implementation Plan (AIP) the State/UT willbe required to submit 
deuils of the projects approved by SLSMC. under different components of the mission as in 
prescribed format kept at Annexure 7. CSMC would consider the project-wise informatian 
for releasing first instalment of 40% of admissible Central share for each component, For 
considering the release of first instalment, CSMC may scrutinize the selected DPRs with the 
help of technicaffother institutions. For the year 2015-16 i¢. for the first year of Mission, 
AIP will not be necessary. State/UT may seek Central assistance on the basis of projects ap- 
proved by SLSMC as per scheme guidelines by quarterly sending details of approved projects 
in the prescribed format given at Annexure 7. 


Second instalment of 40% would be released based oh 70% utilization ‘of earlier central release 
along with State releases, and commensurate physical progress. Before releasing 2nd instalment 
CSMC may check the quality ‘ofthe houses being constructed on randombasis or houses of specific 
project through technical institutions along with reports of Third Party Quality Agencies selected 
by States for quality monitoring purpose. The format of utilization certificate to be submitted is 
kept at Annexure 8. 


SratesfUTs will further release the.central grant to cities andor other implementing agencies. In 
order to provide flexibility, States/UTs are allowed to.release funds on the basis of actual progress 
of the projects, implying that for 3 project being implemented faster, state/UTs can release more 
funds, 


The final instalment of 20% ofcenural assistance willbe released subject to 70% utilization of earlier" 
central releases and completion of projec including construction of houses and infrastructure. 
a5 may be applicable, in each project. The final instalment of 20% of-central assistance would also 
be contingent of achieving mandatory reforms. States/UTs will be required to subrnit project 
cornpletion reports for all approved projects as per Annexure 9. 


Under the component of Subsidy for beneficiary-led individual house construction or enhance- 
ment central assstance transferred to States UTs, the same shall be transferred electronically to 
the beneficiary bank accounts. States/UTs shall prepare an electronic list of eligible beneficiaries 
with AadhaariVoter ID Cardi/Any other unique identification number or a certificate of house 
ownership from Revenue Authority of Beneficiary's native district and valid: Bank account numbers 
before sanctioning projects for individual construction. 


All eligible beneficiaries under all component of scheme should have an Aadhaar/Voter ID/ 
Any other unique identification document or 2 certificate of house ownership from Rev- 
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enue Authority of Beneficiary’s native district which should be'integrated with the details of 
beneficiary. In case, any eligible beneficiary does not have a Aadhaar card, State and Cities 
should ensure that Aadhaar enrolment of such beneficiaries is done on priority. 


Funds released to the city or any other implementing agency by State should be kept in a 
separate account opened for this Mission. Any interest accrued in this account is to be used 
for the mission purpose only. 


Release of Central Assistance for Credit Linked Subsidy Component of the Mission 


An advance subsidy will be released to each CNA at the start of the scheme. Subsequent 
amounts of credit linked subsidy will ber:eleased to the CNAs after 70 % utilization of earlier 
amounts, on quarterly basis, and based on claims raised by CNAs. as per prescribed format 
Annexure 10. 


Based on the loan disbursed by a PLl zo EWS and LIG beneficiaries, the CNA will release the 
subsidy amount to PLls directly based on the claims submitted on the total loans disbursed. 
Subsidy will be reteased to the PL by the CNA in.maximum of four instalments. 


0.1% of total fund disbursement by the CNAs to the PLls wif be paid to the CNAs for their 
administrative expenses. 


Subsidy wilt be credited by the PL] to the borrower's account upfront by deducting it from 
the principal joan amount of the borrower. The borrower will pay EMI as per lending rates 
on the remainder of the principal foan amount 


In lieu of the processing fee for housing loan for the borrower under the scheme, PLis-will 
be given a lump sum amount of Rs. 1000 per sanctioned application. PLls will not take any 
processing charge from the beneficiary. 


Beneficiary can apply for a housing loan directly or through the. ULB or the local agencies 
identified by the State/ULBs for facilitating the applications from intended beneficiaries. In 
order to‘incentivize the designated staff of ULBs or NGOs a sum of Rs.250 per-‘sanctioned 
application would be paid out of CLS Scheme funds payable through Stare Governments. 


Administration and Implementation Structure 


The Prog amme will have a three-tier implementation structure. 


An inter-ministerial committee viz. Cental Sanctioning and Monitoring Committee {(CSMC} 
ls constituted under the Chairpersonship of Secretary {(HUPA) for implementation of the 
Mission, approvals there under and monitoring. The constitution ‘and indicacive functions of 
CSMC is at Annexure |. 
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A Committee of Secretary (HUPA) and Secretary (DFS} in Government of India'is also con- 
stituted for monitoring the credit linked subsidy component of the Mission, giving targew:to 
PLls etc. The Committee can co-opt other members as is felt necessary by it. 


A Mission Directorate (MD) is also formed under the Ministry ‘to implement the Mission, It 
is headed by joint Secretary (Mission). 


Srates/UTs are required to constitute an inter-departmental State Level Sanctioning & 
Monitoring Committee (SLSMC)} for approval of Action Plans and projects under various 
components of the Mission. The Committee should be headed by Chief Secretary and sug- 
gested composition of the Committee along with its indicative functions is at Annexure 
2. 


Each StatefUT will identify a State Level Nodal Agency (SLNA} under the Mission wherein a 
State Level Mission Directorate will be set up for coordination of the scheme-and reform- 
related activities. 


State Level Appraisal Committee (SLAC) may be constituted by the State AUT for techne- 
economic appraisal of DPRs submitted by ULBsilmplementing Agencies. SLAC will submit 
their appraisat reports with their comments and recommendations to the SLNA for taking 
approvat'of SLSMC. 


State may nominate a separate State Level Nodal Agency {(SLNA) under the credit linked 
subsidy component of the Mission to identify, motivate and organize beneficiaries to seek 
housing loans. 


A city level Mission for selected cities should be set up under the chairpersonship of the 
Mayor or Chairman of the ULB as the case may be. 


Suitable grievance redressal system should be set up at both State and City level to address 
the grievances in implementing the mission from various stakeholders. 


Monitoring & Evaluation 


Mission will be monitored at alf three levels: City. State and Central Government. CSMC 
will monitor formulation of HFAPoA, Annual implementation Plans (AlPs) and project imple- 
mentation. Suitable monitoring mechanisms will be developed by the Mission. States and 
cities will also be required to develop monitoring mechanism for monitoring the progress 
of mission and its different components, 
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Annexure } 
{Para 5.5 of the Guidelines} 


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) 


This Memorandum of Understanding {MoU} has been executed on the _ (Datein 
words) at New Delhi, between National Housing Bank (NHB) / Housing and Urban Development 
Corporation Ltd (HUDCO), iin IHC Complex, Lodhi Road, New Dethi - 110003. 
through is... (Name & designation) {hereinafter called the First Party, which shalf un- 
less repugnant to the context shall mean and include their successors, assignees and administrators} 
ON THE FIRST PART 


AND 


... (Bank/HFC/RRB/State Co-operative Bank/Primary Lending lnstitution! 
address} through is.................. (name & designation) (hereinafter called the 
Second Party/Lender”, which shall unless repugnant to the context shall mean and include their suc- 
cessors, assignees ‘and administrators) ON THE SECOND PART 


WHEREAS. the Minisu-y of Housing and Urban Poverty Alleviation (Mo/HUPA), Government of 
India is implementing the Interest Subvention Scheme known as “Credit Linked Subsidy Scheme” 
{(CLSS) (hereinafter called-the “Scheme”} as part of the “Pradhan Mantri Awas Yojana - Housing for 
All (Urban) Mission to address the housing needs of the Economically Weaker Sections (EWS) / 
Low Income Groups (LIG) segmenss in urban areas. 


WHEREAS, the Scheme envisages the provision of interest subsidy to EWS ‘and LIG segments to 
enable such borrower/beneficiary. to buyfconstruct or extend houses, 


WHEREAS, Mo/HUPA, Government of India has designated the First Party as the Central Nodal 
Agency (CNA) to implement the scheme. The interest subsidy will be released by the CNA to the 
Second Party in respect of housing loan sanctioned by Second Party to various borrowersibenefi- 
ciaries as detailed in this Mol. 


WHEREAS, the lender/Second Party is, inter-alia, in the business of lending housing foans to individual 
beneficiaries on deferred payment basis and is interested in providing the benefit of the Scheme to 
efigible borrowersfbeneficiaries. 


NOW, THEREFORE, IN CONSIDERATION OF THE PROMISES AND MUTUAL COVENANTS, 
BOTH THE PARTIES HERETO AGREE AS FOLLOWS: 


A. The MoHUPA, Government of India has recently issued the guidelines for “Credit Linked Sub- 
sidy Scheme” {CLSS) as‘part of the “Pradhan Mantri Awas Yojana - Housing for All {Urban}” 
mission guidelines {hereinafter called the guidelines) which ‘is part of this MoU. The broad 
features of the scheme, terms for loan and subsidy reimbursement, selection of beneficiaries, 
voles and responsibilities of various agencies under the scheme and is monitoring etc. will be 
as per the guidelines. 
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The MofHUPA, Government of India shall be at full liberty to amendimodifylterminate the 
Scheme and the Scheme guidelines. However. in respect of loans already sanctioned by the 
lenderisecond party and part-disbursed, based on the availability of the eligible subsidy amount, 
the amount shall be made available out of the budgetary allacation in the event of the amend- 
ment Imodification / termination of the scheme. 


That the First Party is the CNA appointed by Mo/HUPA, Government of India for grant of 
Interest Subsidy to the Second Party out of the subsidy released by Government of India to 
the First Party under the scheme. 


Responsibilities and Obligations of First Party 


The First Party shall be responsible for release of interest subsidy to the Second Party out 
of the funds released by Mo/HUPA, Government of India, as per the Scheme, On receipt 
of information regarding the loan disbursed by the Second Party to eligible borrower! 
beneficiary, the First Party shall release the subsidy amount to the Second Party directly. 
The interest subvention will be at the rate of 6.5 (six and a half) percent on the principal 
amount of the loan for,both, EWS and LIG segment, admissible for a maximum loan amount 
of first Rs.6.00 (six) lakhs, irrespective of the total loan size, for (5 (fifteen) years or full 
period of the loan, whichever is lesser. If the loan size, however. is less than Rs 6.00 {six} 
lakhs, the subsidy will be limited to the loan amount. The Net Present Value (NPY) of 
subsidy will be calculated.based on a notional discount rate of 9 (nine) percent and upfront 
subsidy shall be given to the lenders/Second Party. The NPV subsidy given to the lender 
will be deducted from the principal loan amount ‘of the borroweribeneficiary, who will 
then have to pay interest to the Second Party at an agreed document rate on effectively 
reduced housing loan for the whole duration of the loa. 


Responsibilities and Obligations of Second Party: 


J. 


The LenderiSecond Party hereby undertakes to pass-on the entire benefit of-the Scheme 
to is borrowers! beneficiaries. 

The Lender/Second Party hereby undertakes to implement the Scheme as per its terms 
& conditions. 

The Lender/Second Party hereby undertakes that it will follow the best practices of lending 
to implement the Scheme and follow the scheme guidelines and Regulations of Reserve 
Bank of India (RBI) { National Housing Bank (NHB). 


The lenderisecond party will exercise due diligence in risk assessment and will adopt dili- 


gent appraisal and sanction procedures, including assessment of the loan eligibility and the 
repayment capacity of the borrower/beneficiary. 

The lenderisecond party will adhere to all extant guidelines issued by the Mo/HUPA, 
Government of india under the “Pradhan Mantri Awas Yojana - Housing for Alf (Urban}”™ 
mission including.the modifications/amendments to such guidelines from time to time. 
The Lender/Second Party will provide utilizationtend use certificate to the First Party on 
a quarterly basis and also the certificate in relation to the physical progress of the con- 
struction leading up to the completion of the housing unit. The lerider/Second Party shall 
subrnit a consolidated utilization certificate on completion of the housing unit within one 
year period from the completion of construction of a maximum of 36 months fiom the 
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date of the disbursement of the |* instalment of the loan amount..In case of default in not 
providing utilization/end-use certificate the lender/Second Party shall refund the amount of 
subsidy to the First Party. Further, any unutilized amount of subsidy ‘shall be immediately 
returned by Second Party to First Party. 

The lender/second party will monitor the construction of the dwelling unis financed un- 
der the scheme, including the approvals for the building design, infrastructure facilities etc. 
as.also the quality of the construction and verify through site visits etc. the expenditure 
incurred upto different stages of constuction. 

In the event of default in repayment of the loan by the borrowertb eneficiary to the Sec- 
ond Party and the.loan becoming Non-performing asses’ {NPA}, the lender/second party 
will proceed for recovery of the dues through such measures. as considered appropriate, 
including foreclosure of the property. In all such cases. the amount of the recoveries will 
be charged to the subsidy amount on a proportionate basis {in proportion to the loan 
outstanding and subsidy disbursed). } 

The lender/Second Party will provide each borroweribeneficiary ‘a statement, which will 
make him/her understand the amount given as subsidy, how the subsidy has been adjusted 
and the impact. of the subsidy on histher equated monthly installments (EMl). 


, The lender/second party shall provide afl other information, statements and particulars as 


may be required from time to time by the first party or by the Mo/HUPA, Government 
of India under the Scheme. 


. The tenderi{Second Party will clearly explain to the foanees/ borrowei's! beneficiaries the 


consequences of availing loan on fixed/floating rates of interest. 


F. Disputes and Jurisdiction 


All disputes-and differences berween First Party and Second Party arising part of these presents shall 
x far 35 possible be resolved through negotiations. However, if any differences/disputes still persist 
the same shall be referred to the sole arbitrator appointed by the CMD, NHB/HUD CO under the 
provisions of the Arbitration and Conciliations.Act, 1996. The decision of the sole arbitrator shall 
be final and binding ‘on the parties. Arbitration proceedings shall be held at Delhi. 


Signed at Delhi on this date as mentioned above. 


For and on behalf of For and on behalf of 


National Housing Bankf Bank/HFCsHenders/PLl 
Housing & Urban Development 

Corporation Ltd, 

{First Party ) (Second Party) 
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Annexure 2 
{Para 5.6. of the Guidelines} 


MASTER DATA TO BE COLLECTED FROM THE PLIS FOR MiSIMONITORING 


by the CNA 
PLI Details 
a NameofPl#: 
b) PLicode 


c}) Category of PLI (Bank{HFClothers} * 

Borrower Details 

a) Name of borrower (Should be same 35 Name in Housing Loan Account Noy* 

b) PAN Card Noe: 

c} Address of borrower: (House! FlaiDoor No, Name of Street, City/Village, District, 
State, Pincode} 

d}) Mobile No. of borrower: 

€) Household Category: EWS/LIG 

f Household Annual Income (INR}: 

2 Religion {Hindu-01, Muslim-02, Christian-03, Sikh-04, Jainism-05, Buddhism- 06, 
Zoroastrianism-07, Others - 08} 

h} Caste [General-0f, $C.-02, ST-03, OBC.04}% 

py) Preference Category: Person with Disability-0f, Manual Scavenger-02. Widow-03 and 
Others-04.{P1. specify)” 

|) Sex: Male/Female! Transgender™ 

k) Unique Identification (AadhaariVoter's card/PAN card! Passport! Any ‘other Unique 
Number or a certificate of house ownership from Revenue Authority of beneficiary's 
native district ‘ety : 

Co-Borrower Details 

೩) Name of Co-Borrower (Should be same as Name in Housing Loan Account No}* 

b} PAN CardNo: 

© Sex Male/FemalefTransgender™: 

d} Unique Identification {(AadhaariVoter's card/PAN cardf Passport Any other Unique 
Number or a certificate of house ownership from Revenue Authority of beneficiary's 
native district etc “): 

Number of adult dependents {upto 4}. Name of Dependent alongwith Unique Identification 

{AadhaariVoter's card/PAN card/ Passport! Any other Unique Number or a certificate of 

house ownership from Revenue Authority of beneficiary's native district etc *} 

Property type” (01 -Flat; 02-Independent house} 

Type of House: New {01}; Re-purchased (02); Existing (03) 
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8) 
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10) 
Ib) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
(7 


18) 


19) 


20) 


Carpet area of house (in sq.mtrs} * [put xf] 
* Upto 30 sq mers 

4 Upto 60 sq mrs 

# More than 60 sq mrs 


Complete postal address of property with PIN code* (House/Flat Door No, Name of Sweet, 
City/Village, District, State, Pincode) 


Ownership mode {only in case of enhancement). Whether 

p Self owned 

k Inherited 

Loan Amount Sanctioned (ln Rs} 

Housing Loan Account Number 

Purpose of loan * {For purchase-01fConstruction-02fExtension-03/Repair-04): 
Tenure of loan including Moratorium Period {in months)” 

Housing loan interest: 

Moratorium period if any* (in months): 

Repayment start date [DD/MMIYYYY]}* 

Subsidy Claim Number [Single insutiment - 00, Multiple tastalments - Respective Number] 
D Loan Amount Disbursed for this Claim (In Rsy* 

ily Loan Amount Disbursed Dare (DDIMMIYYYYY* 


iii} Subsidy Claim Number (00 Single instalment, Mulciple instalment {Respective 
Number}* 


iw} Interest Subsidy Amount Claimed* 

೪} NPV ofthe subsidy 

vi) Date ofcredit of subsidy DD MM YYYY format 

Cumulative Amount of subsidy credited 

{as subsidy is to be credited in instalments in proportion to the loan disbursed) 


Source of the application. {Whether direct/ULB or Govt. designated agency | NGO! 
Developersy 


Whether trunk and line infrastructure is existing or being provisioned* 
[) Water Supply (Yes/No} 

iy Electricity Supply (Yes/No) 

iii} Drainage/Sanitation (Yes/No) 


™ Honchtory Field 
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{Para 8.f of the Guidelines] 


Memorandum of Agreement (MoA} 


THIS AGREEMENT is made onths OO ooo dayof (month), 
20) _ (year) between the Government of India, through the Ministry of Housing and Urban Poverty 
Alleviation, hereafter referred to as First Party: 


AND 


The State/UT Governmentof _““_____ (nameofthe State/UT)} through its Hon'ble Governor/ 
Administrator, hereafter referred to as Second Party; 


WHEREAS, the Second Party shall participate with the First Party. for carrying out its responsibili- 
ties under the Pradhan Mantri Awas Yojana Housing fof All (Urban); 


AND WHEREAS the First Party and the Second Party have agreed to abide by the ‘Scheme 
Guidelines” of PMAY-HFA{(U}, issued by the First Party: 


AND WHEREAS the Second Party has agreed to implement the mandatory conditions as prescribed 
in the ‘Scheme Guidelines’ of PMAY-HEA{U), issued by the First Party. as per agreed timelines, as 
indicated in detail at Annexure ‘A’ 


AND WHEREAS the First Party has considered the.documents mentioned in Annexure ‘A’ and 
found them consistent with the goals and objectives of PMAY-HFA{(U}. 


NOW THE PARTIES WITNESSED as follows: 


k. That the First Party shall release its sha’e of central financial support as per the ‘Scheme 
Guidelines’ of PMAY-HFA{(U), issued by the First Party, upon signing of this Memorandum 
of Agreement (MoA). 


2. That the Second Party shall abide by its share of financial support as per the ‘Scheme Guide- 
lines’ issued by the First Paty. 


3. That the First Party shall not bear any escalation to the project cost due to-any delays in 
execution or otherwise, and shall be borne by the Second Party. 


4. That the Second Party shall set-up the ‘Adrninistration and Implementation Structure’ as 
necessary to implement PMAY-HFA{U). 


5, That the Second Party shall-conply with ‘Monitoring and Evaluation’ mechanisms and proce- 
dures as specified in the ‘Scheme Guidelines’ of PMAY-HFA{(U) issued by the First Party. 
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6. That the Parties to the agreement further covenant that in case of a dispute between the 
parties the matter will be resolved through mutual discussion. 


7. Thatin case there is any delay in the implementation of the mandatory conditions or sub- 
mission of any periodic report-etc. by the Second Party, due to the circumstances beyond 
the conitrotof Second Party i.e. Force Majeure, the decision on the matter of extension of 
time for the implementation of the goals and objectives of PMAY-HFA{U} shall beat the 
discretion of the First Party. 


8. Thatin case of any breach regarding the terms and conditions of PMAY-HFA{U). the First 
Party shall be entitled to withhold subsequent installments of the grant 


IN WITNESS THEREOF, all the parties have signed on these presents of Memorandum. of Agree- 
ment in the presence of witnesses, 


SIGNATORIES: 


|. For Government of India through the Minisuy of 
Housing and Urban Poverty Alleviation {First Party) 


2. For Government of (Name of State/UT) 
(Second Party} 


WITNESSES: 


Ministry of Housing and Liban Poverty Alleviation ೫ 


Annexure ‘A’ 

Mandatory Conditions 
sl Conditions. Specify the timeline j 
| No. (Either through Executive OrderiNotificationiL egislation) NY - YY | 
H ಮ 
3 


fom mene 


I Stte/UTs shall remove the requirement of separate Non Agriculturat 
(NA) Permission in ¢ase land falls in the residential zone earmarked in the 
Master Plan of cityitown. 


2. Sates iUTs shall prepare/amend th § 
fordablte Housing. 


3. StateAiTs shall put in place a single-window- tire bound clearance system 
for layout approvals and. building permissions. 


೩ರೆಂp pre-approved. building pe permission and iayout ap ರ್‌ 
proval system for EWSILIG housing or exempt approval below certains 
| builtup area fplot area. 


Rl NSS SS. ELS 


TN SS 


5. Sates UT shall legislate or amend : existing rent laws on the fines of the 
Model Tenancy Act circulated by the First Party. 


Staves/UTs shall provide additional Floor Ares Rario {FARA Floor “Space 
index (FSI Transferable Development Rights (TDR)-and retax density 
norms, for sium redevelopment and low cost housing, 


ಜಾ Te AS TE: ES NS 


SEE SSDS 


; 
§ 
H 
4 
i 


* Timeline should be within the Mission period i.e. by 2022. 


ಘೆ 
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Annexure 4 
{Para 8.3 ofthe Guidelines} 


PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA - HOUSING FOR ALL {URBAN} 


FORMAT A: INFORMATION OF BENEFICIARY BEING COVERED 
UNDER SLUM REDEVELOPMENT 


1. Name ‘of head of the family 


2. Sex [Male: 01, Female: 02, Fransgender: 03] 


3. Father's name 


4. Age of head of the family 


5. Present Address and Contact Details 
i House No. 
ii. Name of the Slum 
ili. City 


iv. Mobile No. 


$. Permanent Address 
i. Housei/Flat/Door No. 
il Name of the Sueet 


ii Civ Vilage 


w. District, State 


7. Aadhaar Card Number, if not available 
Voter 1D Card/Any other unique identification number 
oracertificate of house ownership from Revenue Authority of beneficiary's native district 


8. Number & age of family members 


“Gender | “Age 7 AadhaarVoter ID Card/'Any other unique identifica 
| tion number or a certificate of house ownership from 
i Revenue Authority af beneficiary's native district 


Relationship to Head of the 


} 
j Family 


Ministry of Housing and Urn Poverty Alleviation $ 


$9. Religion 
{Hindu-0), Mustim-02, Christian-03, Sikh-04, Jaipisrn-05. 


Buddhism- 06. Zoroastrianism-07, others (specify-08] 


10, Caste 


[Generak01, $C.02, 57.03, O8C-04 Na 


11. Whether Person. with Disability (Yes/No) 


12. Marita Status [Married-0), Unmarried-02, 


Single Woman’ Widow-03] 


13. Whether the family owns any house! residential land 
anywhere in india (Yes/No) 


a. if yes, then location details (Locality? City! State} 


b. Hyes. then extent of land in sqmers 


14, Ownership details of existing house 8 


[Own - 01, Rent - 02, Otherwise - 03] 


5. Average monthly income of household {in Rs.) f 


SRR 


SignaturefThumb Impression of Head of | 
Household H SS ಸಿ 


Signature of representative of ULB in-charge [RN 
of above information 


kid Pradhan Mantrl Awas Yofanit Scheme Guidelines 


FORMAT B - REQUIRED INFORMATION OF BENEFICIARY* 
1. Name of head of the family 

2. Sex [Male: 0), Female: 02. Transgender:03] 
3. Father's name 

4. Age of head of the family 

5, Present Address 


i House/FlatDoor No, 
4. Name ofthe Streer 


i. City 
iy. Mobile No. 


$. Permanent Address 
i HouseiFlatfDoor No, 
# Name of the Street 
ii. City! Village 
wv. Diswict State 


7. Ownership details of existing house 
TOwn - 01. Rent - 02. Otherwise - 03] 


8. Type of the house based on roof type 
{Pucca {CC & Stone Stab}-01, Semi-Pucca 
{Asbestos/ Steel Sheet, Tiled)-02, 

Kaha (Grass hatched, Tarpaulin, Wooden}-03] 


9. Number of rooms in the dwelling unit excluding kitchen 


10. Aadhaar Card, if not available. 
Voter ID Card/Any other unique identification number 
or-acertificate of house ownership from Revenuc Authority of beneficiary's native district 


{1. Number & age of family members 


| Relationship to Head of the 
| Family 


Gnd 7 Age | AadhaaNoter iD CardAny other unique identifica | 
| - | Gonnumber ara cortificate of house ownership fromm 
1 Revenue Authority of beneficiary's native district 


12. Religion 
{Hindu-01, Muslim-02, Christian-03, Sikh-04. jainism-0S. 
Buddhism- 06, Zoroastrianism-07. others {specify)-08] 


13: Caste 
[(General-01, SC-02, ST-03, OBC-04] 


14. Bank Details 
a. Bank account number 
b. Name of the Bank & Branch 
c. IFSC Codeof Bank 


15. Number of Years of Stay in this Town/City 
[Oto } year -01, 110 3 years- 02, 3to 5 years- 03. More than 5 years-04} 


Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation sy 


16. Size of existing dwelling unit (Carpet area in square ANS Mie 
meters) NSN y 3. 


17. Whether Person with Disability (YesiNo) 


18. Marital Status [Married Of, Unmartied-02, 
Single Woman Widow-03] 


1%, Whether the family owns any house! residential land 
anywhere in india {Yes/No} 


c. yes, then location details 
(Locality/CicyiState) 
d. Ifyes, then extent of land in Sq.mtrs 


20, Employment Status 
(Self Employed - 01. Salaried ~ 02, Regular Wage - 03, 
Labour -.04, Other - 05} 


21. Average monthly income of household (in Rs.} 


22. Does the family have a BPL Card {Yes / No} 


a. if yes. Provide BPL Card Na. 


23. Housing requirement of farnily 
{New House - 01, Enhancement - 02} 


24, in case of enhancement, please specify enhancement 
required [One roomKitchen/{Bath/Toiler.or combination of these] 


25, Preferred component of Mission under which beneficiary 
nced assistance under PMAY-HFA{U} 
i Credit linked subsidy - 01 
i. Affordable Housing in Partnership - 02 
Hii. Beneficary-led individual house constructionfenhancement - 03 


26. Abridged Houselist TIN (from SECC} 
{If assistance under Beneficiary-led individual house corstruction/enhancement) 


BN SS SMA 


Signature/Thumb Impression of Head of Household 


Li Sn cd: 


Note: * Same formar shall be used for ineligible shin.dwellers and benefkiary of dose sfums. which have not been considered for stum 
redevelopment through Private Participation 35 per process flow chart of HFAPuA at page-No.!3 of the “Pradhan Mani Awas Yojana 


~ Housing for All {Utbany” Scheme guidelines. 


Signature of representative of ULB in-charge f 
of above information 
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Annexure 7A 
{Para 14.5 of the Guidelines} 


Format for ‘in-situ’ Slur Redevelopment Projects with Private Partner 


Namie ofl Sluny 
Project Name 


p 
Authority! Housing Boacdi ir ban Improvement Trust: 


Designated Skim Rebabilizauon Agency; Private agency: | 
D i 


Commitee (SLSMC) _ 
Project Cos: { Rs. fn Lakhs} 

Pro Project DO Dur urauon {ln months} 
PT Sas of sum | 
(Plese wree. fF if nouified, 2 # recognised and 3# dent. | 
fied} 


Fd hy EE ನಾಥ y 
12 No. of exiting sluny househoids 


4 "No. of houses proposed fs Shura vebabileabon only wih | 
1 


carpet area & RR Ls 
್‌ " Whether Benefic jary have been stiected 5 ‘per PMAY | 4 
WN guidelines! {(YesiNo) ಸ 
16 Whether private par ‘wer hs been selected thi ‘ough op 
compeutive bidding? If yes. date of bidding | 
17 Incentives to Private Parzner ಸಿ H 


"Gol Fant ನ Rs. 1.0 lakh per eligible sfum dwetler} 
(Rs. In Lakhs} 


iil ULB, grane, ¥ any (Rs. In Lakhs) 
Uw. Beneficiary Share Fs in Lakh) 
JCal Rs MLatle ನ 
Whether technical. specifcauion/cvelling unit design for 
housing have been ensured a5 per Indian Standar &iNBC! 
Lenore 

Type of temporary aT angemenr for benefkiaries” during | 
Construction period provided in the project {Rent ? Transit } \ 
Sheker} 


sUucureis sung or s being provided 
Urough AMRUT or any other schenie) (Ves'Noy 


& Pradhan MantrtAwas Yojana : Scheme Guidelines 


vii. Any other, specify” 


: vib. lu case, any infrastruczure has not 
reasons thereof 


$ er tearthquake, flood cyclone, landslide Pic} 
+ resistant features have been adopted i concepl, design and 
mplementatiot of the pro} WW Rn Hi 
Whether Quality Assurance is part uf tie Project. & not, 


AStare will gve code number 10 each project senctoned under PMAY-HFAGUD 3s ABCDEFSHIK LAG 

Where, ‘AB’ s Staie Cade as per census. ‘COEFGH' ss Cay Code i per census, Y's running number of project. of the city and 'K’ 
6 project component code ie: ‘K° will he 1 - for lyst stun development, 2- fur Relocaton. 3 - for AMP and 4 - for Beneficiary Led 
Constrikziov or eohancement). L° will be N-for New, R « for Revised, ‘M’ vali be running nutnber which will be © for new and 1 and 
so on for revisions, 


it is hereby confirmed that Scate/UT and-ULB-have checked all the beneficiaries as per guidelines of 
PMAY-HFA(UY. it is also submitted that no beneficiary has been selected for more than one benefit 
under the Mission including Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS). component of the Mission. 


Consolidated information of all slums being redeveloped with use of Mission grants is enclosed. 


Signature Signature 
(State Level Nodal Officer} (Secretary! Principal Secretary, Concerned Department} 


iy 
Ministry of Housing and Lirban Poverty Alleviation # 


Enclosure with Annexure 7A 
{Para 14.5 of the Guidelines} 


Consolidated information 
on Slums being redeveloped in the State, ULB. wise as on Date 


Date: 
Pmt Be 
Name of che | No.of DUs slum | Date of ; Prajectcost (slum reha- { Deploymens of Gol shat | 

$. No. pn rehabilitation i + . H 

projece | only) j Sanction } bisaton Pary F Rs. in fakhs} | 
ಗ ES 
ವ 
ULB-i | 
q BE eS NS | 


| 


Src 


Signature Signature 
(State Level Nodal Officer) (Secretary/Principal Secreury, Concerned Department) 


WF pradhan Mantel Avas Yojma : Scheme Guidelines 


Annexure 7B 
{Fara 14.5'of the Guidelines} 


Format for Projects under Affordable Housing in Partnership (AHP) 


Name of the Cit ity 


RL ವಟ 


3 ; Project Name 


6 Imptemeating Agency {l3rhan-Loca Body’ Develop 
‘ment Authority! Housing Board Urban Imprase- 
{ 1D 


Pr 


roject Co {hs in Lakhs) 


Kio of EWS beneficianics Covered in the pro] < 


[ SSO 


PN AEN AES SESE 


TNS Whehet benets iary have heen selected 35 per PHA 


ಸಿ [f 


Al Co ‘onstruction Cost of EWS Unit (fs in Lakhs) 


ed FAO 
2; Proje | Du ation {in months} 
4 


3! Whether Sale Price & spproved j hy Stare [AN 


! K yes, Sale price of ENS unit (Rs. in aki) 


ki 
H 


4 


i No. of MIG unts 


PN 

iw) No.of HIG units 
W Naf Com Simmer unis any T 
n and sedi pr exedure has been jE 
aviner, # privae partner 1 


Gol ar requis red Ps. 
eligible EWS 


} 

j 

| 

| 

| 

| 

} K Touat (Rs. lh Lakhs} { 

f 1 ‘Whether sechoxal specifation design for housing | ನ 
| ; have been ersured-a5 per Indian StandardsiNBC# 1 

| j Sutenoms’ 3 ದ ರ ಸಿಹಿ 


Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation kl 


F2T Whether crunk ninccucure R ousting oi & being | 
provided through AMRUT or any other scheme? | 
MeN) OO eA i 
| 2 | Whether the provsior of Civic infristucture has 

been made as per appkcable State normsiPHEEOQ. 


normsils Code/N8C ? 
i Water Supply (Yes/No 


1) Sewerige (esN) 


¥) External Elec ieauon {Yes/No} 


Ay-other 
viii} in case, any 


covered int the project 


| 
I no, whether the san are avaiable in vicinity] 
24 Whether disaster (earthquake, fiaad, cyclone. er EE ii yw 


H 

side etc} resistant features have been adopted in { | 
pd concept, design and implememation of the projec } } 
Whether Quality Assurance & part of the Project. if | 
not how itis proposed tg be ens: ed? - 


if yes. for how | 


ಕು 
[1 
2 
[i] 
[a 
pe 
[3 
[3 
[1 
[3 
ವ 
ಇ 
KY 
PY 
೧ 
AO SUT 


ದ BL 


Comments of SLAC after techno econbmic appraisal 


of DPR _ 
30 Projet brief including any other afornution UL 
2 [Stat like co f Se NT ne 


“Sue wll give code nubriber to each project sancyoned under PMAY-HFAU} 35 ‘ABCDEFGHIKLM 

(Where, ‘AB’ 15 State Code as per census, ‘CDEFGH’ 15 City Code a5 per census, “ss runing number of project of the <Ry-and K” 
is project component cade 8. ‘K’ wil be 1 - for In-situ slum developmen, 2- for Retocarian, 3 - for AHP and 4 - for Beneficiary Led 
Constr: von or enhancement}. ‘L’ will be N-for New, R - for Revsed, '‘M’ will be running number which will be 9 for new and } and 
50 on for revisions | 


lc is.hereby confirmed that StatefUT and ULB have checked all the beneficiaries as per guidelines of 
PMAY-HFA(U). kc is also submitted that no beneficiary has been selected for more than one benefit 
under the Mission including Credit Linked Subsidy Scheme {CLSS) component of the Mission. 


Signature Signature 
(State Level Nodat Officer} {Secrerary/Principat Secretary, Concerned Department) 


Pradhan Manirt Awas Yojana : Scheme Guidelinus’ 


Annexure 7C 
(Para 14.5 of the Guidelines} 


Format for Projects under Beneficiary led Construction or Enhancement 


— 


wim] —f 


[o 


[§ 
{ 
j 
Fi 


wim 


mittee {SLS! fo) 
t Cost Rs. in Lakhs) 


9 No. of beneliciaries covered in the. projet 


Toual { T Minority 


ವ 


5 TGNo farce 
| {) Kio. of Beneficia es { hancement) 
Hf Whether ‘beneficiary h 


PMAY go Sud 15? (VesiNo} 
been ensured that selectedbencls 
ful ownership of the land 


{13 Whether building plan for ail houses have been 
| 3pproved! (SOS 
[3 i} Gol gr: ant required Rs ‘TS Takk per eligible 


beneficiaty} (Rs, in Lakhs} 


ಮಿ el 


CAN A r ಸ al specication! dig k for iuising | 
have been ensured 95 per lndan Sundar NBC’ | 
State norm 


Whether f 


ed that balance cost of | 
construction & ued up with Suite grant, ULB gant 
b [_&.benefrciary share} _} 
}i7 Wether wunk and lne inf astructur’ 
| being provisioned 
| 
| 
1 
{ 
{ 
4 


PW Exuenal Elecritation (Y 
En Solid Waste Waste 1 MARAgeMEN WesiNo) 


18 | Whether aes (earthquake. iland. cye lone. land. 
side etc} resistant features have been adopred ih ; 


red for Pnore 


Mmesher Coy wide Egy wed pr aject hive been 1 
formulated? Hino, reasons thereof. | 


Whether validation with SECC dara far housing | ; 


| g 
L condidons conducted? } 


Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviatlori pd 


2 Feder Direct Heretic Transier 108T) 
| to névidual bank account of beneficiary ensured 
5 in the project | 


| SR Ali a ಮ. 


} sae woud ike 10 furnsh 


*Stace will ge cade nximbersa each project suc uioned under PMAY-HFALU) 3s “ABCDEFGH HKLM" 

{Where. ‘AB’ is Sute Code as per census, ‘CDEFGH’ is Chy Code as per census, 'W"-is running number of project of the city and 'K’ 
is project component code ie. K”-will be 1 - for in-situ slum development, Z for Retacation, 3 for AHP and 4 - for Beneficiary Led 
Conswucuon or enhancement], L’ will be Nor New, R - for Revised, ‘M" will he running nuseber which will be § fur new and | and 
0 on for revisions 


itis hereby confirmed that State/UT and ULB have checked all the beneficiaries a5 per guidelines of 
PMAY-~HFA(U). lt is also submitted that no beneficiary has been selected for more than one benefit 
under the Mission including Credit Linked Subsidy: Scheme (C $$) component of the Mission. 


Signature Simature 
(State Level Nodal Officer} (Secretary/Principal Secretary. Concerned Department} 


Jd Pradhan Montrl Awas Yojana : Scheme. Guidelines 


Annexure 8 
{Para 14.6 of the Guidelines) 


Form GFR I9-A 
[See Rule 212 (1)} 
Form of Utilisation certificate 


Certified that out of Rs. _ Grants-in-aid sanctioned during the year _ 


infavourof | © under dis Minisury/D epartment Lerter no. given in the table below and 
Rs.  onaccount of Use balance of the previous year, a sum of Rs. 


for which it was sanctioned and that the balance of Rs. NT _ remaining unutilised at 


the end of the year has been surrendered zo Government (Vide.No _ _., ರರ 


—) { will be leis towards the Grants-in-aid payable during the next year. 


Letter No. ಬಡೆ date 


2. Certified that | have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned 
have been duly fulfilled’ are being fulfilled and that | have exercised the following checks to see that 
the money was actually utilised for the purpose for which it was sanctioned. 


3. Physical progress of the projects, where Government of india grants have been utilised, is en- 
closed. 


Kinds of checks exercised 


t. 
2. 
3. 
4. 
35 

Signature enna 

Designation enemas 

DAE 


To be ಗೀರಿ by Principal SecretaryiSecrerary uf the «oncemed department of the SateUT Govt. 


6 


Ministry of Housing and Lirban Porerty Alleviation pd 


Enclosure to Annexure 8 
{Para 14.6 of the Guidefines} 


Pradhan Mantri Awas Yojana - Housing for All (Urban) 
Mission Directorate 
Format for Physical Progress of Projects Approved under the Mission 


Name of State: 
Name of the State Nodal Agency: 


Component I: Stum rehabilitation in partnership with Private Sector 


(ln Rs. Crs) . 
ಗ 7 Approved Project | Approved Gol Other | 5 ~Fuhils utilised - | 
ಎ ಔಂvered | ಆಂ; M | Support funds Got Fi Others } 


Component II : Affordable Housing in Partnership 


{In Rs. Crs.) 


Title of the 
project 


ಕಾಗ ತ ಟಾ ಹಾಟ 


1 
No. of EWS House- Approved FS pp ಘನ್ನ Fld 
bold sanctioned | Project Cost | PP ಕ] 
} 
¥ 


Component Hl : Subsidy for Individual Beneficiary for House 
construction enhancement 


{In Rs, Crs. 
No. of EWS Approved | ನಾಸ್‌ ಅಲ Fund utiltsod 
houses approved Project Cost pp 


po Sn 


Compenent I 


Component ill 


Ground Leve:” (H, Piinth Level: 02, Rouft evel}, Finishing stage: 04. Supers wucture completed (For mulistory only): 05 


and Completed: 06 


4 Prachan Mantrt Awas Yojana : Scheme Guldclines 


Applicable at the time of claiming the 3° and final instalment of 20% 


ಸ] 


Name of the Houses Sanc- 


Houses coriple | 
uke infrastructure. partulcly ; 
H 


tioned {i Power Supply 


y mame Of | 
{i) Water Supply and 


Mae 


ln the 


{) Draipage! Sanitation 


Yn Join: Bame.of 
* Name Trans- 
gender 


Enclosure: Undertaking 


Undertaking : 


This is to certify that the beneficiaries covered under the shove-mentioned project have not been 


extended benefits under remaining other component of the Mission, 


Signature {with Seal) 

Authorised Signatory 

Designation of the Official 

State Level Nodal Agency (Name} 
Date 


Signature (with seal} 
Authorised Signatory 
Designation of the Official 
Department 

Name of State/UT 

Dare 


Ministry of Housing and Liban Poverty Alleviation w 


Annexure 9 
{Para 14.8 of the Guidelines) 


COMPLETION CERTIFICATE 


STATHUNION TERRITORY OOOO 


CERTIFICATE FOR CLOSURE OF PROJECTS SANCTIONED UNDER THE MISSION 


Name of Project: 

Project cost approved by Gol (in Rs. Crs.): 
Gol share approved (in-Rs. Crs.}: 

No. of houses approved: 


No, of houses completed: 


leis hereby undertaken that the project(s) approved under the “Pradhan MantriAwas Yojana - Hous- 
ing for Al {Urban} Mission stands complete in all respect wherein the houses are built along with 
necessary infrastructure as per prevailing byelaws of the States/UTs and as approved by the centre. 
Central share released for this purpose has been fully utilised towards the approved components 
of the project. 


Signature {with Seal} Signature (with seal} 
Authorised Signatory Authorised Signatory® 
Designation of the Official Designation of the Official 
State Level Nodal Agency (Name) Department 
Date Name of State/UT 

Date 


3To be signed by Principal SecrenryiSecrerary of he concerned department of the SrateilT Gow 


Fd Pradhan Manirl Awas Yojsrr: Scheme Guidelinws 


Annexure 10 
{Para 15.f of the Guidelines} 


Format for Utilization Certificate for CNAs 


FORMAT FOR CLAIMING SUBSIDY UNDER CREDIT LINKED SUBSIDY SCHEME 
{CLSS) OF THE MINISTRY OF HOUSING & URBAN POVERTY ALLEVIATION, 


GOVERNMENT OF INDIA. 
{To be furnished by Central Nodal Agencies (NHB/HUDCO to the MoHUPA) 


bse Total:cumulative subsidy received from MoHUPA 
WER Interest eamed on the funds available with CNA 


Subsidy amount released to PLis so far {Plexse give State-wise and bank-wise 
details as per attached Format) 


Balance subsidy-including interest available with CNA 


Subsidy sought from MoHUPA 


lt is certified that 


| As certified by the PLls, the loans have been sanctioned and disbursed in accordance with 
the extant guidelines for CLSS of the Minisu-y of Housing: & Urban Poverty Alleviation 
Government of India 


2) is further declared that there has been no negligence on the part of the CNA or-any of 
its officers in verifying. the claims and sanctioning the amounts to PLls of the above referred 
loan accounts and the same: has been sanctioned as per guidelines. 


3) There is no duplicate claim of the subsidy for any of the aforesaid loan accoun. 


{Authorized Signatory) 


{Name and Designaticn) 


Date: 


Place 


Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation Kd 


Enclosure to Annexure 10 
(Para 15,1 of the Guidelines} 


State- wise releases 
ak 


No. of Beneficiaries | Amountof Subsidy released | 


the Pls 


PLE No. of Beneficiaries | Amount of Subsidy veteased to 


ಸಮ 


WW pradhan Mantel Avs Yojana > Scheme. Guidelines 


Annexure I 
{Para 16.{ ‘of the Guidelines) 


Central Sanctioning-cum-Monitoring Committee for 
“pradhan Mantri Awas Yojana - Housing for All {Urbany” Mission: 


Composition 


| | Secretary, | inst ots! ip ಹಟ್ಟೆ Urben Poveny Aeuision 


UD Minisu of Urban Deveapmeo: 


Finan Oepn. of Bpendruce) 


Member 


ನ ಬ 
| Member 


RS SS 


/ Member 


Member 


% 
EN ; 
fl 


Hf 
} 


| 

| 9 pe Jot secre etary sy (UPA), Hi isty od HUPA 
ld 

k 

{ 


| Member 
ESC RS ಮಾದಾ ಗ ರದ ರಾದ ರಾರಾ 

| emer, | 

§ Member | 

{ Member H 

| 13 J jan Secretary Gi Mission Director in charge 'ge-of ರಂಗ Morir i i Ais Yona - oun for ‘ Member t 
' of Housing 34) ಗುಡಗ Poverty Allevi \ H 
Ler ನ ಎ ವಿದೆ 
Note: The Chairperson of the €SMC wil have the authority to co-opt any other: member or invite special invitees 


to thé meeting-of the CSMC as and when need arises. 


llustrative Functions of Central Sanctioning and Monitoring Committee” 
5 (CSMC) 


CSMC will be important decision making body for the Mission at Gol level. Key functions of CSMC 
are as given under: 


{. Overall review and Monitoring of the Mission 


2. 
3. 
4. 
ಸ್ತಿ 
6. 
7. 


Assessing resource requirement based on HFAPoA and AIP submicted by States/UTs 
Approval of central releases under various componens of the Mission 

Approval of Capacity Building Plans of States/UTs 

Devising financial and other norms for various activities undertaken as part of the Mission 
Approval of Annual Quality Monitoring Plans, Social Audir'plans etc. 


Any other important issues required for implementation of the Mission 


Ministy of Housing and Lhban Poverty Alleviation k4 


Annexure [2 
{Para 16.4 of the Guidelines) 


State Level Sanctioning & Monitoring Committee (S LSMC) under 
“Pradhan Mantri Awas Yojana - Housing for All (Urban) Mission 


Composition 
EE NESE ESS 
2 Secreany of Urban Devetopment Municipal Administraion'Local Self. Goverminel fHowing | Vse-Chairman | 
dealing with implementation of PMAY-HFA{U} Mission { 
ಸ್‌ Secreary of Urban DevelopnenvMuricipai Admivistracion Local Self Government’ Member ಮ್‌ } 
1 Housing | 
FE | Secreary, Sate Finance Deparment Nee MAE 
\ ಘ್‌ Secretary, Revenueil.and Ada Merber ್‌ Waar 
[— semary (Hoi ofthe Sats Gon [Meme | 
J secreanym wm charge of Envirormer of the Sra rate e Gover iment CSTE: Member TS —] 
Comener, Sue Level Bankers Commitee ee § 
ನಾನ ನಹ RRS ಸಾ ENA rh) Ki 


{ State Nodat Officer, PMAY-HFA(} 


Note: The Chairperson of the SLSMC wilt have the authority to co-opt any other member or 
invite special invitees to the meeting of the SLSMC as and when need arises. 


lustrative Functions of State level Sanctioning and Monitoring Committee 
(SLSMC) 


SLSMC.will be in-charge of overall implementation of the Mission including following: 


1. Approval of Housing for Alf Plan of Action (HFAPoA) 
Approval of Annual Implementation Plan 

Approval of DPRs under various components of the Mission 
Approval of Annual Quality Monitoring Plans 

Reviewing progress of approved projects in the State and cities 


Monitoring of implementation of Mission 


~*Ev h  M 


Any other issues required for effective implementation of the Mission. 


The Joint Secretary (Housing for Alty 
Ministry of Housing & Urban. Poverty Alleviation 
Goverment of India 
Room No.116, G-Wing, Nirman Bhawan, New Delhi 
Tel: 011-23061419; Fax: 011-23061420 
E-mail: jshfa-mhupa@nic.in 
Website: httptfmhupa.gov.in 


ಅಪಮುಟಬ-3 
~~ 
pouse.Name 


SINE STEN) | 


Series Year iDisfrict 
2017-2018 Wijayapura 
2047-2018 
2017-2018 
2017-2058 
2017-2018 


S1No. (Scheme 
1 Vajpayee Urban Housing- 
Vapnayes Urban Housing- 


dia 
nar TM 


ಕನ್‌ ದಸಾ 
ನಸರರದಾರಾ ಹ 


Vajpayee Urban Housing- 
Vajpayee Urban Housing- 
Maipayee Urban Hou 
Vajpayee Urban Housing. 2017-2018 
Vajpayee Licban Housing- 2017-2018 
$ = Vajpayes Urban Housing- 2017-2018 
Vajpayee Urban Housing 2017-2013 
Vajpayee Urban Housing- 2017-2018 
11 Wajpayee Urban Housing 2017-2018 
2 Vajpayee Urban Housing- 2017-2018 
15 Nojpsyee Uroen Housing TT 207208 
Vajpayee Urban Housing. } 2017-2018 
Vajpayee Urban Housing 2017-2012 
Vajpayee Urban Housing. 2017-2018 
Vajpayee Urban Housing- 2017-2018 
| 18 Vajpayee Urban Housing 2017-2018 
15 Vaipayee Urban Housing- 2017-2018 
Vajpayee Urban Housing 2017-2018 
Vajpayee Lirban Housing 2017-2018 
Vajpayee Urban Housing- 2017-2018 
Vajpayee Urban Housing 2017-2018 
Vajpayee Urban Housing- 2017-2018 
25 Walpayee Lrban Hous} 2017208 


Ae) 


(Indi THO | 
indi TMG 


ndi TMC ; 
‘inde FMC 
di TMG 
di TMC 
adi THC 


ರಾಪತ್‌ಹರ 


ಮಾರಡವ್ನಾಸ್ಯಾ 


RENNIE 


521905 
52215$ 
$21976 


ರಾ —} 
NINE), } 


522133 
522132 


j 
ವ್‌ | 
| 


indi TM 
nck TM 


522329 


522356 
522328 


§ 
ಲಾರಾ p yy ರಾ! 
ಹುದಾ ಪ | 


FON SN 


26 Wejpayee Urban Hovsing- 2017-2018 52225ರಿ 
Wajpayes Urban Houising- 207-2018 ; 322297 
jpoyee Urban Housing- 2017-2018 ; 522148 


Vajpayee Urben Housing- j 
ajpayee Urban Housing- {2 
ajpayes Urban Housing- 2017-2018 
aipayes Lirban Housing- 2017-2018 Wijayepura {indi TMC 


521989 
52194 
522461 


§ 


OTT ENT 


Series Year {District 
2017-2018 Wiiayapura 
2017-2018 Myjayapure 
207-2013 


207-2018 


‘Spouse.Name 


'ರವಮ್‌್‌ಲ್‌ರ 
‘ 521080 ಫಿಲಾ ROUSE 
Miayapura ind TNO S508 Oಸ್‌ದರ್‌ 
Myayepura 7 ರಕ್‌ ಗಾಣ ; ಕ 
{indi TMC | 882241 ; 
adi TMC : 592480 | 
‘indi TMC : 20262 Fe MOVED DONE 
ಣಾ 
7% 


ayee Urban Housing- 


ಟಿ 


CMR SONI NEOSS COD E 


(DOr. BR Arnbedkar Mwas-Urhan-; 

OrSR Ambedkar Nivas-Urba 2017-2018 Vijayapuia 

BR Ambedkar Nvas-Urban-; 2017-2018  Viayapurd 

Or.B.R Ambedkar Nivas-Urban- 2017-2018 Mjayapura 
-B.R Ambedkar Nives-Urhan- 2017-201 


8 [Miayapura 
iDr.B R Ambedkar Nias Urban 20172018 Mi yapura 


2017-2018 IMijayapure 


Ta 
[4] 


ಕ್ತ 
4 
€ 
[¥ 


ಈರ್‌ ಕವ್‌ i 


NESSES VOT 


TMC El 


೧ರ 82 Ne FEES 


5; 


ಬನಾನಾ 


NL 


ಸ 
4 
p 


ಈ SANT Tr 


ಹ್‌ 


{ 


an-| 


R Ambedk; ಸಿ 


TENS 


EIN 


3 


ni TMC 
GTC 


ar Niyas-tUrban- 
-Urks 


2217-201 
2017-2018 
2017-2018 
ive han 2017-2018 
Ambedkar Nivas-Urban-] 2017-2048 

| 17-2018 


20 


8 


Kd 


Don 3 TATE 


Hin 


OrBR Ambedkar N 


BR 


3 


{) 


ಪ್‌ನರನ ರರ 
ರ್ಬಿ 


ORAS) 


AON 


50 IDrBR Ambedkar Nivas 


io; 


BR Am 


bedkar Nives- 


ಜ; 
5 


21518 
ndi TMC ; 508424 


[ ನಾಯಿನಾದಾರರ ವಸ್‌ ರಾಮಾ್‌್‌ 
ಅನಸ್‌ 
ಕಾಲಾಗ 


oa AT 


ಸರ್‌ NIE 


Fes | 


ಸ್‌ಹ್‌ವ್‌ಧಾ 


Urban-; 2017-28 
0 


edkar Nias-trban-! 


Myayapura 


Or BR Ambedkar Nasr 


jayapura 
Jayapura 


585430 BERS 


ದಪ್‌ 


2017-204 1 
~B.R Ambedkar Nivas-Urban-; 2017-2018 ndi TMG 7 545605 
r BR Ambedkar Nivas Urban] 2017-2018 ili TM 433222 
IW. 8.R Ambecikar Hiyas-Uibar! 017-2018 Wiyjayapura indi TM 7 
ir BR Ambedkar Nivag-Urban- § ‘Indi TMC 591880 

Dr B R Ambedkar Nivas-Urban- 591891 UCD eT TS 
{Or.B.R Ambedkar Niyas-Urban-, 2057-2018 Wiaya 591493 [ಜ್ಯ ರದ 
Dr.BR Antbeckar Nvas-lirba 


iD BR Ambedkar Nyasa 


NOS SOL 


2 


H 
ಸ 


CADIS SNE 


ರಮ್‌ಹಾಷವ 


pura 


Indi TMC; 


850 ತಲಷಾ ರಾನ್‌ 


Town 4 
Indi THC 


Benf.Code |! k 
504145 
584151 
503385 
50330 


| Series Year District 
Urban 2017-2018 
BR Arabedkar Nwas-Urban-} 2017-2018  Mijayapura 
Arbedkar Nivas-Urba 207-2008 Mi 
Ambsdkac Nivas-Urban- 2017. 


rE R Ambedkar Nivas- 


KEES 


30 Ce 


'ಜಪು RESET ENTSTSPTEN 


2015 Wiyjayapurd 


ಬ 
13 


ಣು 
ಮೆಮೆ 
ಹ್ತ 
[$e 


R Ambedkar Nivas-tirban-! jayapura Inch TMO | RT ಗೋ್‌ಕ್ಟ ರರರ 


Ambedkar Niuas-Urban-; CY BOYEDO 


Kl 


ಬಂತ 


BR Ambedkar Niyas-Urha 
mbedkar Nivas-Urban- 
bedkar Nivas-Urban-| 201 
.R Ambedkar Nivas-Lirban-! 
R Amcedkas Nivas-Uirban 
B.R Ambedkar Nivas-Urba 
B.R Ambedkar Nivas-Urbai 
BR Aribedkar Nivas-Ur 


59268 
593355 
ಶಲತI7E 
592245 
584275 
587826 
587832 
584278 


2017-2018 Mijayapura 
2017-2018 Wijoyapura 
2018 Vijayapura 


ON OO Dac NES ; ONY 


[eS 


3 DONATES 


pS 


7-20 
2017-2018 Viayapura 
2017-2018 
2017-2018 
2017-2048 
17-2018 


j [Na 


nd TMC] 
| 


ನಾಜ್‌ 
pod ER CT 


m 


ET) 


7 


‘Or 


7 


Ban: 3 


Nivas-Urbar Vijayapura THE 567864 
587839 


890316 


‘Or.B R Ambedkar Ur. 
Dr.B R Ambedkar Nivas-Urban- 
Dr. B.R Ambedkar Nivas-Urhan-; 


EO Eಛ್ಸಿE 


T 


iMijayapiira 


ರತ್‌ ರಾರ 


ಕಸನ್‌ರಾನಸ್‌ಡ 


We 


r BR Ambedkar Nivas-Urban- 2 
(Dr E.R Artbedkar Mivas- 
B.R Ambedkar Nivas-Urban! 
E R Ambedkar Nyas-Urba 
B R Ambedkar Nvas-Lre 
Ambedkar Nivas~ 


ನಕರ ಪರದನವಾ್‌ ಸ್‌ 
ನ ರಾರುಸ್‌ಡು 
ದಾರಾ ರಾಶ್‌ 


ಮಾರ್ಷ್‌ 


5 


FY 
$ 


8 


4 


Jayapura 50147 


ರ 
ವಿ 


pe 


rban- 587814 FANT) 1 ENT 
y FBR Ambedkar Miyuus-lrhan- payapura MTT LATA MUN EE 


Artbedkar Nivas-Urbar-] 
Ambedkar Nivas-lirba -} 
Ambedkar Nivas-Urban- 
Ambedkar Mivas-Urbar 
R Ambedkar Nves-Urban-| 018 Vijaya 
BR Ambedkar Nivas-Urban 30772018 


545698 IVES sO 


[ed 


201730 Indi TME 


545231 
551980 


pura jindi TMC 
rindi TMC | 


ಮವ 


ARNT] 


ded 


§ 
3 4 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 410 ಟಿಎನ್‌ಆರ್‌ 2020 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 


ಇವರಿಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ಡಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌.ಜಿ (ಕೊರಟಗೆರೆ) ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, 
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪುಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:834ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ 
ಬಗ್ಗೆ. 
pd 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಡಾ|ಪರಮೇಶ್ಯರ್‌.ಜಿ (ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:834ಕೆ ಉತ್ತರಗಳ 
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ವಿರ್ದೇಶಿಸಲಟೆದೇನೆ. 


ನಿಮ್ಮ ನ 


ಎಸ್‌. ಅರುಣ್‌) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ). 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾಪ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 834 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 3 ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಜೆ. ಡಾ| (ಕೊರಟಗೆರೆ) 

ಉತ್ತರಿಸಚೇಕಾದ ದಿಸಾಂಕ p 21-09-2020 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು y ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
ಪ್ರಶ್ವೆ | CCN We 
re SE | ಈ ಪ ಗ 
| (ಅ) 2019-20 ಮತ್ತು ೨2ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ | 

ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ | ಅಂದಾಜು ರೂ.35160.81 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು | 


ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು; (ಸ೦ಪೂರ್ಣ \ ಹಾವಬಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ $8೯ 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ: ರೂ.381.80 ಫೋಟಿಗಳ | 
; ಆರ್ಥಿಕೆ ನೆರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ | 

| 


| ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. 
| 
| ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಲಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ) 


| 
| 
\ 
j 
| 
| 
| 
| 
/ 
| 
| 
| 
\ 
H 
| 
|. 
| 


| 
| 


2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ | 
| ಅತಿವೃಷ್ಠಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಅಂದಾಜು ರೂ.440.85 | 
| ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ | 


| soR್ಛ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ: ರೂ75564 ಕೋಟಿ | 


| ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 
' ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬ೦ಲಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ) | 


j 
H 
H 
} 
| 
H 
| 
H 
j 
H 
} 
4 
| 
i 
Fl 
{ 


—— ರ 
ಆ) ರಾಜ್ಯ ರಾರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ | 
ಹರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು | ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ | 


ಮಾಡಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು: | ವಿಧಿಯೊಂದ ರೂ.940.51 ಕೋಟಿ ಗಳನ್ನು ವೆಜ್ಮ, 
| ಮಾಡಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ರೂ.50.00 | 

| ತೋಟಿಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

| ಎ 

ಈ ಸದರಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದು ಸರ್ಕಾರದ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಿಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ | 


ಮೊತವೆಷ್ಟು: | ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಏಸ್‌ ಡಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ ರಡಿ ಹಾಗೂ; 
% ' ಎಸ್‌.ಡಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ ರಡಿ ರೂ.2400 ಕೋಟಿ ಸೇರಿ। 
ಒಟ್ಟು ರೂ.1895.54 ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ | 
| ಪಾಲು ರೂ.0397 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ | 


| 

| 

| ಪಾಲು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.165254 | 
{ 

| 

\ 

| 

| | ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. 


| 
| 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಆರ್‌.ಎಂ.ಐಫ್‌ ರಡಿ | 
!ರೂ.79050 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ | 
| ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ರೂ.13150 | 
' ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. | 


bs 


ಹಿ 


(ಈ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ತಿತಿಯನ್ನು [ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪನಿಂದ ವಾಸಷ ಮಸ ಹಾನಿಯಾದ 
| ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆ | ಸಂತ್ರಸ್ಕರಿಗೆ ರಾಜಿೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ 
ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ | ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಜಿಪಿಐಸ್‌ 
ಪುಪರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ | ಆಧಾರಿತ 'ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗಿ೦ಗ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ | 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ' ಸೆಂತ್ರಸ್ಠರ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಿ, ಪೂರ್ಣ ಮನೆ | 
ನೀಡುವುದು) | ಹಾನಿಯಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ರೂ.500 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ | 

| ಮನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು. | 
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| | ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಹಂತ: | 
| | ಹಂತವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ | 
| | ನೇರವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಟಿ: | 
| / i 
| | ಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾದ 'ಏ' ವರ್ಗದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆಲಾ | 
; ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ. j 
| | ಭಾಗಶ: ಹಾನಿಯಾದ "ಬಿ' ವರ್ಗದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ | 
| | ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷ. | 
/ | | 
| | ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಹನನಿಯಾದ 'ಸಿ' ವರ್ಗದ ಮನೆಗಳಿಗೆ | 
| | ತೆಲಾ ರೂ.50,000/- i 
ಓರ B NS LLL 4 
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ಕಂದಾಯ ಸೆಚಿವರು 


ಮು. ಮಿ. ಹುಂ. ಹಲಿ ಅನಿಲಾ - | 


Statement showing amouns required for Relicl, Rescue and Emergent 


due to Flood daring August 2019: 


works 
Rs.Crores 
ರಾ ದ್‌ ಲ i 

\ { ) 1 | 
) ; : Asper 
| f iF stimated SDRE : ASSISTARCE 
\ | Quantity | ss Sought 

H ‘ Norms 4 


9 ; Other relict, 
; Potak (A) 


_ Damage to Inftastructure. 


i Damage 10 Koa 


a Sate Mighways aud MU 


_b) Rurai Roads {Villige Roads) } 


Restoration of Damaged 
“cectrival equipment 


9642.61 


| a. 0}. 


W ಜಿ 3 | ಕ ನ 0, 
ಭ್ಯ Grand Toullat), sg91.80 | 3516081 
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Annexure -@ | 
REVISED STATEMENT SHOWING AMOUNT REQUIRED FOR RELIEF, 
RESCUE AND EMERGENT WORKS DUE TO FLOOD DURING 
AUGUST 2020 


RsiCrores 
Estimated spe 
SLNo Item Quantity | SDRF 
Loss 
Norms 
Agriculture Crap loss 5087.20 283.78 
Zi Horticulture crop loss 370.63 02.43 


Plantation Crop loss 
4]Desilting and Agriculture Land loss 
Animal death 


549,62 


House damage 
RelicFcamps 
BfOther reliet items 
Total (A) 
Damage to Infrastructure 
Damiape to Roads (athe) (Kms) 
2) State Iighways and MDRS (Kms) 
b) Rural Roads (Village Roads) (Kms) 
©) Urban Roads (Kms)} 
2) Damage to bridges (Nos) 
3 Minor Irrigation (Schemes) 


Restoration of Damaged electrical - 
4[equipments 37. °- 343.02 


Sl Tanks (Mand 2) (Nos) 4410 7.55 
6 {Damage to Govt Building (nos) § 89.14 7338 

7 Water supply and Sanitation (nos) | 118 488 1.77 
Drinking water Supply Sclivmes (nos) 219 $.96 3,20 

Total (B) 3260.96 298.56 


Grand Total ¢ A+B) 440,85 755.69 


% 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್‌ಡಿ 99 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಕೂ 2020 (ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 19/09/2020 


ಇಂದ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, 

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: siTalso79 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಎಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಸ ರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇ ಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 280ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಶಾವಿ ವಿಸ/5ನೇವಿಸ/1ಅ/ಪ್ರ ಸಂ.280/2020; ದಿನಾಂಕ: 11/09/2020. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಷ್ಠ ಭೈರೇಗೌಡ 
(ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ280ರ ಉತ್ತರದ 350 ನ ಗಾದೆ 


ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, / 


ಫ್‌ 


(ಸಿ.ಬಲಶೌಮ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ-!) 
080-22032050 / 22032531 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 280 
ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ 
(ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿಷರು : ಕಂದಾಯ ಸಜೆವರು 
ಬ ಮಾ 


ಪನ್ನೆ 


| ಉತ್ತರ 


yf pe 


r ಈ ನರಹರ ನಧಾಫ 


ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 94ಸಿಸಿ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಷ್ಟು 
(ಗಾಮ/ಪ್ರದೇಶವಾರು ಅರ್ಜಿಗಳ 
| ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವುದು); 


| 


ಗಹನ 'ತಾಲ್ದಾಕು"' ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವ್ಯಣಕಾಹನಪಕ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಯಲಹಂಕ-2 | | 
| ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ, 166 ಅರ್ಜಿಗಳು, ಯಧಿಶಂಕ ಸ 
| ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ 2070 ಅರ್ಜಿಗಳು, ಲಾ-! | 


| ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ 227 ಅರ್ಜಿಗೆಳು, ಜಾಲಾ-2 ಫಿ 
| 967 ಅರ್ಜಿಗಳು, ಮತು ಜಾಲಾ-3 ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ 412 | 
| ಅರ್ಜಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ 3862 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ. 
| ವಿಷರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಥ--1 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. | 


1 


ks ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ" 
| 


ಇತ್ಸರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ 
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು 
(ಬವರ ನೀಡುವುದು]; 


ಪಾ 


ಿಜಿರಾಯನಮರ ನಧಾನಸಜಾ ಕ್ಷೇತೆದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20911 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕಿ 177] ಅರ್ಜಿಗಳು | 
' ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 


[ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- ಕ್ತ ರಲ್ಲಿ 


ಸೌರ್‌)ಕ್ತಿ. 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


ಇ) 
ನ 


'ಪರ್ಷಗಳು ಸತ್ಕರ್ಧವಾಗದೇ 


ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲು 
ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಯಾವ 
| ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ 
| (ವಿವರ ನೀಡುವುದು); 


EN 


Hi 


ಬಾಕಿ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋವಿಡ್‌-19 
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು 


ಬಿ; 
ಸೆಗೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇತೃರ್ಥಪಡಿಸಲು' ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ 


ಗ 


ಸಂಖ್ಯೆ; ಆರ್‌ಡಿ 99 ಎಲ್‌ಜೆಕ್ಯೂ 2020 (ಇ) 


ಈ ವ ನಲವಾತಿಯೌಳಗೆ 


ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 
| ಇತ್ಯರ್ಥ ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? 


1 


ಬಾಕ ಉಳಿದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥೆ ಪಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 
| 303.2020 ರವರೆಗೆ ಲಾವಕಾಶ' ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ 
| ಕಾಲಾವಕಾಶವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ | 
| ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸರಿಸುವ | 
| ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | 


| 
| ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. | 
\ 
Fi 
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ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
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ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ. ನರವಾಗಿ. 


lwo ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆರಿಗಳೂರು. 


ಜನ್‌ 


ಸಂಖ್ಯೆ :280 


ಸೆದಸ್ಸಃ ಸರು ; ಶೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇ ಗೌಡ 
(ಬ್ಯಾಟರಾಯನಮರ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ; 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
3 ಪಶ್ನೆ ಉತ್ತರ | 


H 
1 
wl 


ಈ) [ಡದಹನನಾತ ವ ಧಾನ "ಹರಷ ತಾಲ್ಲೂಕು" ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿರಾಯನಪುರ | 


ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 94ಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ * ಭಳಪಡುವ ಯಲಹಂಕ-2 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರು ಮ | ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ, 166 ಅರ್ಜಿಗಳು, ಯಲಹಂಕ-3 | 
¢ 


| ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು FR ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 2070 ಅರ್ಜಿಗಳು. ಜಾಲಾ-! | 
| (ಗ್ರಾಮ/ಪದೇಶವಾರು ಅರ್ಜಿಗಳ | ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 227 ಅರ್ಜಿಗಳು, ಜಾಲಾ-2 ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ | 
| | ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವುದು); [567 ಅರ್ಜಿಗಳು, ಮತ್ತು ಜಾಲಾ-3 ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ 412 | 


| ಅರ್ಜಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ 3862 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ಟೀಕ್ಕ ತವಾಗಿದೆ. j 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


[ 


| 
i 

ಮಾರುವ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ 'ವ್ಯಾಜರಾಯನಪುರ ನಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು Tor 
| | ಇತ್ಕರ್ಥಪ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿಗಳೆನ್ನು ಇ ರ್ಥಪಡಸಲಾಗಿದ್ದು. ವಾಕಿ Tm ಅರ್ಜಿಗಳು | 
| ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು | ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. | 
| (ವಿವರ ನೀಡುವುದು); | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
ಪ 'ವರ್ಷಗಳು ಇತೃರ್ಧವಾಗದೇ 
ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲು 


| ಜಾಕಿ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋವಿಡ್‌- 1 | 
| ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ. ರೋಗ ಇರುವ ಹಿ ನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು | | 


| ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಯಾವ | ಕೆಗೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ 
| ; ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ ೨ | 
| ಅ ವವರ ನೀಡುವುದು): ಇರುಪುದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. | 
7150 ಾಾವತಡನ ನ ಪಾದವ ರ್ಡಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಧಪೆಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 
| ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 31.03.2020 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ; 
| | ಇತ್ಕರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? | ಕಾಲಾವಕಾಶವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉ | 


ಬಾಕಿ 
1 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿ ಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸರಿಸುವ 
| ಬಣ್ಗೆ ಸಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 
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ಜಿಲ್ಲಾಭಿಕಾರಿಗೆಳ ಪರವಾಗಿ. 


ಘರ ವಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ 50 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್‌ 2020(ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.09.2020 


ಇವರಿಂದ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 3 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 

ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. Ne 

ಇವರಿಗೆ, Sonn 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, [eR 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, ಕಿಲ್ಪು 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 4a pL 
ಮಾನ್ಯರೇ, 3 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಚ್ಚು (ರಂಜನ್‌) ಎಂ.ಪಿ. 
(ಮಡಿಕೇರಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 59ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ 


ಕುರಿತು. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/7ಅ/ಪ್ರಸಂ.59/2020 
ದಿ:10.09.2020. 


seek kek 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಚ್ಚು (ರಂಜನ್‌) ಎಂ.ಪಿ. (ಮಡಿಕೇರಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 59ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 
350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಉತ್ತರದ soft copy ಅನ್ನು 
ಹಾಗೂ dsqb-kla-kar@nic.in ಇ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ 


(ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮರ್ತುರ) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ-1). 


ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
% C3 8 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿಮಾಂಕಃ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 
59 
ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಚ್ಚು (ರಂಜನ್‌) ಎಂ.ಪಿ. (ಮಡಿಕೇರಿ) 
21-09-2020 
ಸವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. 


ಲೋಕೋಪೆ ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 

| ತ್‌್‌ ಪ್ರತ್ನಿಗಳು ರಗಳು ರ 3] 
ಸಂಖ್ಯೆ | 1 
(ಈ) ಡೆ ಎರಡು `'ನರ್ಷದಔಂದ ನ್ಯ! ನಾ ಸ್ರ | 
} | ಮಲೆಯ ಹೇಟಿ, | \ 
| ver pe bos | ಹೌದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 
| | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು. | | 
| | ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ “ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು | | 
| | ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಣ | | 
ಈ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತಯನ್ನು SE 0ನ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತ ನತನಾಷದರದ ಸಕಸ್‌ 
| ಹಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ | ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ, ವಿಠಾಜಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗವು ! 
| | ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಆಮುದಾನವೆಷು | ವಿರಾಜಪೇಟೆ. ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು. 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಷರ ನಹವ) (ಕೆಲವು ಭಾ ಭಾಗಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು | 
| | ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುದಾನ | 
| 2 ; ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಮುಬಂಧ-1 | 
| | ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ | 
| | | 
| | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟಿ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ | 
| | | ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
| | | ಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅನುದಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 
| | ಪುಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಸುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ! 
| | | ನೀಡಿದೆ. ! 
ತಕರ ಮನರುವರ್ಷಗಾಂಡ — TE SS TE og SRನಪಯೊೋ 
| | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಜಾರ್ಡ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ: 
| | ಪತಿಯಿಂದ ನಬಾರ್ಡ | ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು | 
| | ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ | ಅನುಬಂಥ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. | 
\ | ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುಡಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ; | | 
| i | 2019-20ರಲ್ಲ ಪಬಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ | 
| 2 ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. | 
ಕ SUA ಹಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಬಾರ್ಡ | ಫೂಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಔನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ | 
| ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪ ಡೆಗೊಂಡ | ಕ| 
| ESS ENS ರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಗ ವಿಷರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ | 
Ss | AE NSS SLE 
CONS ಸ ge ಕಳೆಡ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅಹಲಕ" ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ | 
| ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ್ರಾಮ್ಯಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
[ಪಾ ೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು 1 ಮ 

| 


ಗವ 


ಸಂಖೆ 
kp) 


ಪ್ರಕ್ನೆಗ ಫ್ರ 7 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಊೂ) |ಕೊಡೆಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ `ಮನರು 


ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ 
ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, 
ಮಡಿಕೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಮೇಲ್ಬರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಕೇಶಿಫ್‌ ವತಿಯಿಲಿದ 
ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌ ಆಗಿದ್ದರೂ ಈವರೆವಿಗೂ 

| ಕಾಮಗಾರಿ ಮಲಜೂರಾತಿಯಾಗದಿರಲು 

| ಕಾರಣವೇನು; ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ 

| ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಮೀಸ ಸಲಿರಿಸಖ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಕೊಡೆಗು `ಜಲ್ಷಯಲ್ಲ'`ಎಡನ ಸರನ್‌ ಹಡ | 
2015ರಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೊಡ್ಡಿಪೇಟಿ 
— ಸೋಷುವಾರಪೇಟಿ - ಘಮಡಿಕೇರಿ - ವೀರಾಜಪೇಟೆ 
ಮೂಲಕ ಕೇರಳ ಗಡಿವರೆಗಿನ 150 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಾ 
ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಭಿಪೃದ್ಧಿಪಡಿಸ ಸಲು ಯೋಜಿಸಿ, ವಿವರವಾದ 
ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪ ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು 


ಆದರೆ, ಕೆಶಿಪ್‌ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು 
ಐಡಿಬಿ ಯಿಂದ ಒದಗಿ ಬರದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಎಡಿಬಿ 
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ 
ಅರ್ಹವಾಗದ' ಕಾರಣ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸದರಿ ರಸ್ಸೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಡಿಬಿ ನೆರವಿನ ಕೆಶಿಪ್‌-3ರಲ್ಲಿ 
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದೆ ಸದರಿ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲೋಣಇ 50 ಸಿಕ್ಯೂಖನ್‌ 2020(%) 


ಕೆ ೈತಿಕೊಳ್ಳಾಗದವುದಿಲ 
—K 


(ಗೋವಿಂಡ”ವರೆ. ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


KARNATAKA LEGISLATIVE ASSEMBLY 


Questian No. : 59 

Member's Name ; Sri. Appachu (Ranjan) M.F. {Madikeri} 
Reply Date ; 21-09-2020 

Replied by Minister ; Hon'ble Deputy Chief Minister, 


Public Works and Social welfare Deportment 


ಮ ವಿನಿ ny 


} 


| 
\ 
\ 


] 
H 
3 
| 


[ gl Questions 
| A 


ನ್‌ NESE Replies ನ 
Whether it has come to the | Fes, it has come to the notice of Government 
notice of Government that, in 


Kodagu District, Kodlupet, | 


| Madikeri, Veerajpet State, 


| due to heavy rainfall in the: 


past two years and the traffic | 
is interrupted. 


| 

| 

Highway has been damaged | | 
ಗಾ 


| 
| 
| B!If so, how much erant is | Kodlupet, Madikeri, VeerajPet road is a State 
| | reserved for resurfacing of ! Highway. Part of the road is severly damaged | 
i such roads (Complete details | due to heavy rainfall during the year 2018-19, | 
| to be fumished) | and the action has been taken up to reconstruct 
|| | such part of the road. The status of the. works is! 
| 1 ' attached vide Annexure-1 | 
] H 
| 1 H 
| | | Action has been taken to improve the selected | 
|| reaches of Virajpet-Baindur road damaged due f 
Wk | to heavy rainfall during the year 2019-20. The | 
|| | status of the works is attached vide Annexure-2 | 
|C | How much grant is released Seal oF works taken up under Nabard| 
| ifor the various Constituency | Scheme during 2017-18 & 2018-19 is enclosed | 
| {under NABARD Schemes in | vide Annexure-3 
| jthepast 3 years. \ No works are approved under Nabard Scheme | 
RU ಮ during 201920 _ ಸ 
iD | How many works for | The details of works takenup and completed in | 
| | approved & Completed in | Kodagu District under Nabard Scheme is! 
| Kodagu District under; enclosed vide Annexure-4 
| NABARD schemes _ tl 
W | What is the reason for Non | The completion of the works delayed due fo; 
‘completion of balance: ‘heavy rainfall in the past 2 years. | 
| | p: Y \ 
¥ | 
“TDPR has been prepared for the DPR was prepared to take up the improvement | 


| 


| 


up gradation of Kodlupet, | of the road for about 150.00 Km from Donigal | 
Somavarpet, Madikei &ito kerala Border via Kudlipet, Somwarpet, | 
Veerajpet Main roads in | Madikeri, Virajpet under ADB assistance | 


| Kodagu Disirict by KSHIP but | KSHIP-3 Package. | 


the works are not ‘sanction § 
reasons: whal is the act 
taken by the govemment 


reserve the grants. 


ಲ. ವ ಭಿ y 


ion | As.the Assistance was not received by ADB. as 
to | per KSHIP proposal, and not feasible for ppp 


model as per ADB guidelines, the work is not 
approved ‘under KSHIP-3 Package. Hence the | 
improvement work is not takenup | 


PWD 50 CQN 2020(e) 


(Govind& M. Karjola) 
Deputy Chief Minister, 
Public Works and Social welfare Deportment 


S 


ರಂಜನ್‌ ಎಂ.ಪಿ. (ಮಡಿಕೇರಿ) ಅವರು ಕೇಳಿರುವ. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 59. 


ಅನುಬಂಭ-1 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಳೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಾ.ಹೆ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಷರಗಳು 


ಸಮ ¥ 
ಸಂಖ್ಛಿ|  ತೌಲೂಕ 
ಬ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು § 
Ko) 
1 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 


2 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 


3 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 


4 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 


5 ಸೋಪುವಾರಪೇಟೆ 


[5 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 


7 ಸೋಮವಾರಫೇಟೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅನುಬಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
(ಕನ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


SS 


ಕೊಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ; 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಚೆ-ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 42.30 
(ಹಾಲೇರಿ) ರಲ್ಲಿ ಮ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಠಸ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ 


ಮಾ ಮ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ' ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಟೆ-ಬೈಂಮಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 42.31 ಕಾಮಗಾರಿ 
ದಿಂದ 42.58 Bo ಮಳೆ ಫೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ | 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂಮಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 


ಕೊಮಗಾರಿ 
42.60 ರಿಂದ 43.70 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ . 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈೆಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ. 
45,00 ರಿಂದ 45,625 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ಸೆಯ ಡುರಸ್ಸಿ, 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ , 


ಸೋಷುವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟಿ-ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 45.90 
ರಿಂದ 46.60 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ. ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ಡುರಸ್ಸಿ, 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ 
ರಿಂದ 49.00 ರವರೆಗೆ ಪುಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಏಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈರಿದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 52.30 
ರಿಂದ 54.00 ಪರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ, 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ | 


90,00 


| ವಲಂಲಂಔಂ. 


[ee 


O0°ETEL 


೦೮ ಅ೨ಂಂಲ್ವಿಂನಿರಾ ೦೪೧ ೂಲಂಖಿಲಾ ಲಂಯರೀಣ ನರಾ ಔರ ೧೯9೪ 


೫ (1-೫) ಇಂಂ ಉಂ ಧಾಢಬಂಂಲ ಉ5 ಭುಜಂಂಧಂ ಔಣ peg 


" ಭಲಂಲoಔacp 
Qeucpeen 


" ಭಲಂಲಊpಂಂಔaಂಾ 
Que 


” ವಲಂ 
Qauee 


SUuRe sseceyyoee oko Bureheg nonce ನ ಔಂರದ's 0೭8೪ 


¥ Ut-ee) goo ಉಂ ಉಾಧಇಂಂಲ ಉಂ ಭಾಧರೀಂಂಂಲ ಧಣ ಉಲ್ಲಾ 


Que asecgore oko Puvekse nomouee poe 
Hp SH6h Poxoacs's oL'6h Tere poe SIL Noe OL 


* Ure) on ಊಂ ಗಾಂ ಧರಣ ಧಂ ಔಣ peg 


೮% ಉ೨ಂಂರ್ರಂ coo Rupereheg vomdee 86 ಔಂಂಟs Sry 


x (12-wec) gokp enh geneas eres ಗಾಣದೀಂಂಯಾಲ ಧನ ಉಲ್ಲಾ 


ಉಾಡದೀಲಂಲ್‌ H 


ದ ೨g coke Rushey nome ನ ಔಂಂಂದ S017 


¥ Ut-2e0) gobo oe nes ಔಣ ಧವಲ ಔಣ ವ 


%ಂಂ ಅಂಔಂ ಬೀಲಂರೀರ ಂಯಡಧಾ ಬಂದ 0೪°0೮ ಬ೦ಂ 
00°0s sor ೧೬೭ ಲಜ %en pemoh-pemcae ರಣಂ peep 


ಭಾಡಿಗಿೀಂಲಂಾಿಂಗ 


- 
ಗಾದೀ 
ಗಾಧಿದಿಂ೧ಂನಲ್‌ 


2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


_ಶಂಜನ್‌. ಎಂ.ಪಿ (ಮಡಿಕೇರಿ) ಇವರು ಕೇಳಿರುವ. 


ಸೂೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಡಗು. ವಿಭಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ಲಿಯ ಯಲ್ಲಿ ವಿ 


ದ 
A OI-SIT7-0-05 ರಾಜ್ಯ 


Fo] 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ (7238.88 ಲಕ್ಷಗಳ 
ಮಳೆ ಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


OI IIT0-0S ರಾಜ್ಯ 
ಹೆಬ್ಬಾರಿ ರಸ್ಜೆ (7238.88 ಲಕ್ಷಗಳ 
ಮಳೆ ಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


₹43 ಕೇಷಣೆ ಚಂತಿಕ( 3135.00 
ಲಕ್ಷ ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಷಕಕಾಕ" 


ಮಡಿಕೇರಿ 


ಅನುಬಂಧ-2 


ಬ್ರಿ ಹ 
ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 
ಮನಕಕ ಲ್ಲಾ ವಿರಾಜಪೇಟಿ- ಬೈಂದೂರು 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 27.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 27.50 
ಪಠೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿಷೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜಡಕಕ`ತಾಲ್ಲೂಕನ ದಿರಾಜಬೇಟಿ ಸಟಿ`ಚೈಂದೊರು 
ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ. ಕಿ.ಮೀ. 28.50 
ಪರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ರಸ್ತೆ ಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರಾಜಪೇಟೆ-ಚೈಂದೂರು ರೆಸ್ತ ಸರಪಳಿ 29.50 
ದಿಂದ 30,00 ಕ8.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂಬಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುಪ ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚುಸ್ಳೆ. ಗುರು 


ಯಸ್ಯ! 


ಠಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಅಂದಾಜು 

ಮೊತ್ತ / 

ಅನುದಾನ 
(ರೂ 


ಮಿರಿ ರಸ 
100,00 


0000 


95.00 


ನ ಪಶ್ನೆ 


ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 

ಷರಾ ( ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ) 
ಹೆಸರು 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟಂಡರ್‌ 

ಆಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ಮಣ್ಣು 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

(ಎಲ್‌.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) 


ದ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಿ 


2 CRITI 


2 RRR NAIL 


98'6CL 


Foe Fo Boved 
| ವಲಂಲೀಣ ಬಂಯಜಿಳಕ ೦ ್ರpp 006 (Ques Yee gr 
pon aL Fes pL oa 007 amo aula seer) Fo cue 
00st | prc Slow eo enforces | cies ec $0-0-LcE-€0-wsoc 
RUG 
ಬಂಧನ ಸಂದ ಯಂದ Sಂyaaee pops 
028 00 ROR 000 ‘eee LT ‘ox 
Sue Reo Fp emo — memes ಗಾಣದ 
"ಬಂಡ ಭಂ 00°0೭ 
nog 00°89 7 obo emo ಜಂತ 0 ಯಂ 
RINE RENEE pane Foeo 00T-S0-0-LcE-€0-bS0t 


“Ques 
Yoon Aiied secnyeKce Uecoxopigs 
0% pmo 0೮" -00TE Mog (Ques yeep To 
080 amor Fo mepok-seneocs ಲರ Q0'SelE Jeeon ss cobs 


‘Eon 
ಜಡ ಬನಿಂಿಂ೧೦ೀಲ 
30% OL'C 
2&ಊ ಔಲಟಯಾ 
nao 
303 001 


ದಾಗ 
ಲಿ೧ಗ" 


‘Roy see 
CUCL 


wesre Fo 08೦ಬ 
ea 00T-0-0-LEE-£0-bcoE 


'ವಿಅಂಲ ತಲಾ 


Qaucenea 
CURR 


Runuoeses 


[al 


Brag Foe 


i Sous Kg 


Ru woo Sous 
ಖನ೦ಣ ea 


sence 
RET NF 


MANN he NS 


ADO WN 


Bill 
Hungund 
_Jamakhandi 
Terdal 


ಅಸೆಯಾ ತೆ 


ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚು.ಶ.ಪ್ರಸಂ.5೪ 


ನಬಾರ್ಡ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌ 73ರಿಂದ 24ರವರೆಗಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ಲೇತ್ರಾಮಾರು ಸಂಕ್ಲಿಪ್ಪ ಏವರ 


Mame of the 
Constituency 


ನ ಸಟ 


“Bega (R) 
‘Belgavi (MO 


Belgavi (8) 


Akt 


‘chikkodi-sadaiaga 
‘Gokak 

Hukkeri 

Kagawad 
..Khanapur 

Kittur 


Kudachi 
Nippani 
Raibagh , 


Ramadurga 


Saundatti | 
Yamakanamaradi 


ತ) 


yiiavavura 
8. Bagewedi 


Babaleshwar 


Bijapur. 


‘D.Hipparagi 
“indi 


Muddebihal 


Nagatana 
Sindhgi 


Tota 


| Baoalkot 
‘Badami 


Mudho! 
Total 


oe nn NO NSC Ms ma: 


OD eh CD 


OO ms se 


RIDF-XXHI 
(2017-18) 


Nos ‘Amt 


100.00 


90.00 


120.00 
140.00. 


0.00 


000 
25000. 
260.50 


100. 00 
90. 00 
9, 00 


250.00 


190.00 
100.00 


100.00 


100.00 


Ke 


9 


1899.50 


100.00 


100.00 
0 


99.95 
100.00 
0 
100.00 
100.00 
599 35 


190.00 


100.00 


"100.00 
230.00 
0 
0 


100.00 
830.00 


ದ ಹ 
© MN Mek 


RIDF-XXIV 
(2018-19) 


Nos 


Nn Ns Ns min po 


ps 


Wh AN mh 


Amt 


100.00 


100.00 


232.00 
120.00 
0.00 
90.00 


200 


150.00 
86.00 


100.00 
395.00 


89.00 
80.00 
80.00 
80.00 
80.00 
83.40 

480.00 

2265.40 


4150.00 
130.00 
90.0 
90.00 
100.00 
310.00 
130.00 
144.00 


1144.00 


200.00 
100.00 
410.00 

90.00 
180.00 
190.00 
120.00 
990.00 


3A Nemeofthe RIDE RIDF-XXIV 
“Constituency (2017-18) (2018-19) 
: Nos ‘Amt Nos Amt 


Hubli Dharwad (©) 
Hubli Bhanwad {EF} 


eats 
| -Kundgo! ME 


Fos ಮ 


4 
2 ‘Hangal MCE 
3. ‘Haveri KM 

4 “Hirekerur ಕಿ 
ಖ _Ranebennur 
6. _. Shiggaon 
Total 

“Uttara Kannada 


_¥ellapur 
 iSirsil Siddapur 
po Total 
Raichur 

‘Deodurg | 0 
-Lingasugur 0 
Many SLE 
Mask 

0 

0 

1 

2 


4 
2 
4 ‘Kunta-Honnavar 
§ 
Ke) 


hy 


Raichur 4) y 


ADK wn 


[SE 


_ ನ 
_ Total 
Koppal 

4 ‘Gangavathi 0 
2 _ Kankagiri andl 
3 .Kopa  1 
4 2 
5 


[PC 
'ಐ 


Kushtagi 


. Yebuga 4 50.00 
loa OOO OOO 8° 550.00 ಟೆ 


ON 
[0 


ಸಸ "ಸಂಗ ೦೯th 


OBL Uh UN es 


ಮ SAN WN 


db ON 


a, Wh 


Constituency 


Beiiary 
Bellary (4) 


) ನಂಗ ( 


Siraguppa 
Mijayanagar 


Total 


 Kalburgi 


Afzaipur 


| Aland 
‘Chincholi 


Chittapur 
Kalaburgi 
Kalaburagi (North) 


_Kataburgi {South} 
Kalaburag (Rural) 


Jevargi 
ಔeರೆಡಗ 


Total 


Yadgir 
Gururaitkal 


‘Shahapur 
Shorapur 
Yadagir 


Total 
Bidar 


4 Aurad 


B.Kalyana 
Bhalki 


Bidar 
Bidar(S8) 


Huranabad 
Total 


North Zone Tota 


Bangalore (U} 


Anskal 


Bangalore (South) 
Byatarayanapura 
Mahadevapura 


Uttarehalll 


Yeshwanthpura 
Yelahanks 
Dasarahalii 
Total 


[A ೬ is NAO 


el ROR 


RDFA 


it 


(2017-18) 


y Nos Amt 


aC 


ಔಮಲಲ ಲಬ 


ಬಬಿಬದದುಲಿಲಿ 


0 
125.00 


130.00 


100.00 


100.00 
100.00 
[§ 


, 
. 200.00 
100.00 
.. 355.408 


40000 
230.00 


130.00 


20000 


( 


100.00 
100.00 


"227.00 
230.00 


§ 80. .00: _ 
4397.00, 


130.00 


8 


130.00 
.. 100.00 
360.08 


100.00 


70.00 
267.00 
0 
0 


-0 
437.00. 
9606.45 


100.00 


0.00 
0.00 
0.00 
0.60 

100.00 

53.00 
0.00 
253.00 


ON a 


RIDF-XXIV 
2081). 


Nos 


As a ei OD 


mh 
ಹಿ 


NINN 


oN ps 5 
MN na 


HN 
“uh 
[2 


MONA AD 


Amt 


0 
100.00 
100.00 
0. 

100.00 


100.00 
110.00 


100.00 
100.00 
740.00 


96.00 
” 90.00 
194.00 
260.00 
0 § 
90.00 
80.00 
90.00 
100.00 
80.00 


. 1074.00 


203.00 
206.00 
190.00 
80.00 
673.00 


.. 90.00 
. 200.00 

120.00 
200.00 
183.00 

230.00 
1023.00 


..11723.40 


100.00 
{00.00 
130.00 
50.00 
0.00 
99.00 
71.40 
146.00 


896.40 


© 


ಕಸ Name ofthe OO RIDEXKN OT RIDFEXKN 
Constituency 201719) (2018-19) 
Nos ‘Amt Nos Ami 


Devanahati 


__iHosakote 


5 ~Famaniagara” ಸ Oo 
..-Kanekapusa Se 


‘Channapatna 


_-“Ramanagaa 
Jota OO 


|_ Bangarpet Og 
KF. 


LE 
3 Koratagere (OOOO 
4. Kunigal 
5 ‘Madhugiri 
6 Pavagada 
7 Sa 
$ _Tiptur 
4 Tumkur (Ry) 
1__Turuvekere © 
Total 
Miysuru 
‘Chamundeshwar 
‘Chamaraja 
H.D.Kote (R) 
k ‘Hunsur | 
KR. Nagar 
7 Nanjangud § 
-.Periyapaina 
-T-Narasipura, 
._. Varuna 
Total 


BRINN NN ne 


AON 


ii 
ಪಿತ 
ನೆಲ yoiN: 


1328.00 


” 1384. 00 


ಕನ ಜಬame ofthe 


UN 


Mh NS ws 


ONO 


mf CN UNS wk 


A ONY 


Ob Nina 


‘Constituency 


'C.R. Nagara 


CR. Wagara 


‘Gundtupet 


Hanur 


-Kolegala 
Total 
Wandva 


KR Pete 


Maddur EN 
Malavalli 
Mandya 
 Melukote 
Nagariangald 
SR Paina 
Totat NOT 
‘Chikmagalur 
‘Chikmagalur ಸ 
Kadur 


Mudigere 


‘Sringeri 


Tarikere 


Total 


Hassan 
Arasikers 


" “Arakalgudu 


Befur 


H.N.Pura 


Hassan 


‘SR Belagola 


SK Pura 
Total 
Shimoga 


_Bhadravathi 
ಔಣ 


Shikaripura 
Shimoga 


Shimoga (R) 


Soraba 
Thigthahalli 
Total 


Chitradurga 


Challakete 
Chitradurga 


Hiniyur 


Holalkere 


Hosadurga 


Molakalrauru 
Total 


ಸ Ns aN NS 


Ns OS 


 RIDF-XXH 


(2017-18). 


Nos Art 


dN MN 


ಹಿಲಲ RN NS 


PN 


250.00 
2985. ೧ರ 


2೫400 


45ರ. 00 


1209.00 


220.00 


200.00 _ 
236.00 


100.00 


10000 


ಬಾಗ 


25800 
100. 00 
41208. 00 


100.00 


' 100.00 
100.00. 


9೦. 00 


240.00 


630.00 


100.00 
159.00 


400.00 


{00.00 


100.00, 


100. 00 


220.00 
879.00 


100.00 
130.00 
80.00 
0.00 
100.00 


000 


0.00 
418 


80.00 


80.00 
100.00 
300.00 
140.00 

50.00 
750.00 


NNN 


RIDF-XXIV 
(201819) 


Nos 


PO ) 


NI 


NNO es 


PO 


ON ಜು 


Amt 


150.00 

80.00 
400.00 
150.00 
480.00 


150. 06 
150. 00 


150.00. 


150.00 
150.00 
0.0 G0 
150.00 
900.00 


113.00 
100.00 
40.00 
140.00 
100.00 
493.00 


198.00 
200.00 
200.00 
299.50 
199.40 
200.00 
179.00 

1475.90 


125.00 
} 108.00 
150.00 
80.00 
0.00 
18000 
230.00 
873.00 


100.00 
90.00 
80.00 

0.00 
90.00 
45,00 

405.00 


Nameofthe OT RoExnii RIDFXXIV 
‘Constituency RU SN A208) 
Nos Amt Nos Amt 


lub 
HL 


| Davanagete 
‘Channagiri 
_ ‘Davanagere MN 
Davanagere ($) 
_ -Harappa hatli 


iw inn; 


OO & Cots! 


Wn 


.. Total South Zone 144 1481 0 144” 1367115 
_GrandToal 235 24421.45 260 2539455 


ನಖಯ 


LAQ No 59 of Sri Appacchu Ranjan “MP {ldadikeri) WN) 
List of works under RDE-Z3-24 (2017-48 and 2013-13) in Kodagu district 
&. ‘Cate Taluk Constituency Name of work gstCost: OO Statusof 
ಬಂ." ಡಂ Rs.in Expendit work 
lakhs ure 
RIDF-23 (2017-18) 
{8 Medike Virajpet  Re-Construction of Bridge ‘ 80.00 “000 dropped 

at 69.50 Km of Hunsur- ‘(Work 
Thalacativery road {Near takenup by 
Merianda Angadi) KRDCL) 

58 Miajpe  Wiaipet Construction Box cell 50.00. 30.15:completed 


structires at 11.30 of 
T.Shetigeri-Beeruga -Kurchi- 
Ne rou temple road | _ _ 
38 Madikeri Madikeri Reconstruction of Bridge at 100.00 70.93 progress 
7.45km on Murnadu- 
Kumidaladati-Hodavada- 
» Ne ನ __ paluru road. _ _ CR 2 
4B Mirajpet Virajpet Construction of bridge at 75.00 1.00 progress 
55.80 km near Mapillethodu 
on Madikeri-Kutta (SH-89) 
ವ RM] road . R 
58 Wirapet Wiraipel Construction of bridge at 75.00 1.00 prog: ress 
78.20 km on Madikeri-Kutla 
TN Rs {SH-89) road. ES 
8B Wiajpet Virajpet ‘Reconsiruction of bridge al 75.00. 21.01:progress 
1420 km on Virajpet- 

Ne ಹ . Karada road R ಮ 
7R Madikeri Madikeri improvements to Madikeri- 100.06 99.25 completed 
Kadamakaltu-Subramanya 

road frorn km 13.00 to 
18.00. (working ch.13.735 
Ho 16.00} 


| RIDF-24 (204 3-43) 

1 R :Somwarpet HMadikeri improvements to 100.00" 5.83 WMM 

Kannakadu-Kfishnapura- completed 
ವಾ yp Vainur Road ನ R 

2 8B Viaipet . Vhajpet Re-Construction of bridge 110.00 - “work under 
across river at 1.80 Km on progress 
Bethri-Hemmadu-Parane 
road in Virajpet taluk. 


” RIDF-25 (2019-20) BHC 
There is not allocation for during the year A 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ. 


59 


ಶ್ರೀ ಅಪೆಚ್ಚು (ರಂಜನ್‌) ಎಂ.ಪಿ 


. (ಮಡಿಕೇರಿ) 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕಃ 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ" ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 
CoN ಸ್ಲಗಳು RAS § ನ್‌್‌ ರಾ ರ್‌ ಘುತ್ತರಗಳು ಕಾ | 
[ಸಂಖ್ಯೆ | | 
fs 8 ಟಿ ee ಸ್ತ eR 
ಈ) ಕಳದ ಎರೆಡು ವರ್ಷದಿಂದ" ಬಿದ್ದ 


ಮೆಡಿಕೇರಿ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದಸೆ sg ಹಾಳಾಗಿದ್ದು 
| ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 
| ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಕ 


ಿ! 

ಮಳೆಯಿರಿದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಿಪೇಟೆ. | K 
ಸು ಜ್‌ ನಾಜಿ ಸರ್ಕಾ 

PRS ಗ y ಹೌದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 


ಘಾಗಡ್ದಲ್ಲ ಸದರಿ ಯನ್ನ ಹಕು” 
1 | ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 
(ಮಿ ಮೀಸೆಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುಹಾಸವೆಷ್ಟು; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


{ 
} 
§ 


ನ ನರನ ಪೃ ಪತನದ ಕೊಡಗು | 
| ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. ಖಠಾಜಪೇಟಿ ಮಾರ್ಗವು ; 
ವಿರಾಜಪೇಟಿ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, | 
ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು ಸಡರಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು | 


H 
| 
} 
| 
| 
1 
| 
\ 
j 
} 
\ 
i 
| 
{ 
| 
H 
} 
j 
| 
\ 
\ 


ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಅ ಬರಧ- -1| 


|ಠಲ್ಲಿ' ನೀಡಿದೆ. | 
ನ j 
| i 
I | 
| 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ | 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
' ಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅನುದಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ! 
| ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ | 
ಮ | 


ಲು 
Ko] 


ಗಪ್‌ ಗಡ ಹಾಡ ಪರ್ಷಗಳೆಂದ 

| | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 

| | ಪತಿಯಿಂದ ನಬಾರ್ಡ 
ಮಾರ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 


| ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುದಾನ ದಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ 


HE RE 28ರಲ್ಲಿ” ಮೊೌೊಣೋಪೆ ಯಾಣ 
Re ಪತಿಯಿಂದ ನಬಾರ್ಡ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿಷರಗಳನ್ನು : 
ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


1 
i 
H 
| 


j 
| ಈ 
| 
| 
| 
| 
| 


| ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; 
} 


{ 

i 019- 20ರಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಮ ನರಿ | 

} | ಮಂಜ ಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಜಾಗ್‌ ಜಲಯ ¥ ಯಾ SSCS TENANT TEN. 
pt) j ಕ % ಫರುಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ ್ಲೃಡ್ತಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ' 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ | ಕಾ ನನ | 
ಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | 
Du | 
ul | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ | 
ಯೆ ಯಾವುವು; | i 
| K a 3 ಷ್ಷ್ಠಗಢ ಅಕಾಲಿಕೆ ಷಸಹಂದಾಗ' 
9) ಜಾಹಿ ಇರುವ ಇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು! ps | 


| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 


sl 


Eo ತತ್ನಗಢ ph ತ್ತರಗಥ 


ಸಂಖೆ 
ಕೂಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರು RE ಜೆಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲಿ ಎಡಿ "ಸರಸ ಕೆಶಿಪ್‌-ರಡ 
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ 2015ರಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ , ಕೊಡ್ಡಿಪೇಟೆ 
ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ, ಸನೀಮವಾರಟಿ ಕೇಟೆ, - ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಮಡಿಕೇರಿ - ವೀರಾಜಪೇಟೆ 
ಮಡಿಕೇರಿ, ವಿಶಾಜಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಕೇರಳ ಗಡಿವರೆಗಿನ 150 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಾಜ್ಯ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಕೇಶಿಫ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿ, ವಿವರವಾದ 
ಡಿ.ಪಿ. 'ಆರ್‌ ಆಗಿದ್ದರೂ ಈವರೆವಿಗೂ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗದಿರಲ | 
| ಕಾರಣವೇನು; ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ, ಕೆಶಿ ಪನೆಯಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು | 
ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಮೀ ಸಲಿರಿಸಲು ಎಡಿಬಿ ಕ ja ಬರದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಎಡಿಬಿ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ | 
| ಅರ್ಹವಾಗದ ಕಾರಣ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸದರಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಡಿಬಿ ನೆರವಿನ ಕಿಶಿಪ್‌-3ರಲ್ಲಿ 
ಅನುಷೋದನೆಗೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
L | 1 ಳಾಗಿ _ 
ಲೋಇ 50 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್‌ 2020(ಇ) BR 


(ಯೋವಿಂದ” ನರೆ. a 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್ರಿ ತಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸ ಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


KARNATAKA LEGISLATIVE ASSEMBLY 


Question No. 59 

Member's Name «Sri. Appachu (Ranjan) M.P. (Madikeri) 
Reply Date : 21-09-2020 

Replied by Minister : Hon'ble Deputy Chief Minister, 


public Works and Social welfare Deportment 


Questions | Replies 


A it has come to the | Yes, i has come to the notice of Government 


| Hl 
notice of Government that, in | | 
| I Kodagu Distric, Kodlupet, | | 
| | Madiker, Veerajpes State | | 
| | Highway has been damaged \ 
| due to heavy rainfall in the! | 
| | past two years and the traffic | | 
(0 \ is interrupted: | | 

ಸ le — —— 
\B {1 so, how much grant i$; Kodlupet, Madikeri, VeerajPet road is a State’ 
| reserved for resurfacing of | Highway. Part of the road is severly damaged | 
| such roads (Complete details | due to heavy rainfall during the year 2018-19, | 
! to be furnished) | and the action has been taken up to reconstruct | 
| such part of the road. The status of the works is | 
| attached vide Annexure-l | 
1 


| 


| Action has been taken to improve the selected | 


| reaches of Virajpet-Baindur road damaged due | 
| to heavy rainfall during the year 2019-20. The | 


| status of the works is attached vide Annexure-2 


| 
\ 
| 
| 
| 
| 
HY 
| 
} 
| 
j 
| 
| 
\ 


Mee 


ದ i ಹ SE 
|C | How much grant 7 Telcased | Details of works taken up under Nabard | 


| for the various Constituency | Scheme during 2017-18 & 2018-19 is enclosed | 
‘ under NABARD Schemes in | vide Annexure-3 | 
| the past 3 years. | No works are approved under Nabard Scheme | 

| during 2019-20 1 


| 

| 

} 

| D| How many — orks for | The details of works takenup and completed in 
H 

| 

| 


i 
| approved & Completed in | Kodagu District under Nabard Scheme is! 
| Kodagu District under | enclosed vide Annexure-4 | 


| | NABARD schemes sy _ } 1 
| E| What is the reason for Non ‘The completion of the works delayed due 10 | 
| | completion of balance: | heavy rainfall in the past 2 years. | 


| | i 
iF | DPR has been prepared for Fe | DPR was prepared to take up the provement | 
| up gradation of Kodiupet, \ of the road for about 150.00 Km from Donigal | ° 
i Somavarpet, Madikei & | to Kerala Border via Kudlipet, Somwarpedt, | 
|| Veerajpet Main roads in | Madikeri, Wirajpet under ADB assistance | 


| Kodagu District by KSHIP but | KSHIP-3 Package. R 


the works ‘are. Dot sanction 
reasons: what is the action 


taken by the government to 
reserve the grants, 


As.the Assistance was not received by ADB as | 
per KSHIP proposal, and: not feasible for PPP 
model as per ADB guidelines, the work is not 
approved under KSHIP.3 Package. Hence the 
improvement work is not takenup | 


PWD 50 CQN 2020() 


(Govind& M. Karjola} 
Deputy Chief Minister, 
Public Works and Social welfare:Deportment 


S 


ಅಮುಬಂಧ-1 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಳೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ಠಾಹೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ! ಅನುದಾನ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 42.30 
(ಹಾಲೇರಿ) ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ಥೆಯ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ. 


ಸೋಬುವಾರಪೇಚೆ 


ಸೋಮವಾರಶಖೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೆ ಸೇಟೆ--ಬೈಂಮಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 42.31 
ರಿಂಡ 42.58 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದೆ 'ದುರಸಿ ್ಕ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 
42,60 ರಿಂದ 43.70 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದಾರು. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. ಕಂಮಗಾರಿ 
45.00 ರಿಂದ 45.625 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ಡುರಸ್ಸಿ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ . 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ . 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 45.90 
ರಿಂದ 46.60 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ 


ಕೊಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ F 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಏರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪ 
ರಿಂದ 49.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ; 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬ್ಯಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ. 27ರ ಸರಪಳಿ 52.30 
ರಿಂದ 54.00 ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 


೩ ಆತಂಯಾರ್ದಿಂನಿಲಾ ಉಂ೬೧ ಲಲ ಬಂಯರೀಲ ಧರ ಔಂರಾಂ 0೯8೪ 
್ಕ _ ರ್‌ Ke ಟು ಟು ROCTCIGSY €[ 
| ¥ (7-2) ಇಂ ಉಂ ಭಾಢಲಂಂಲ ಉ3ಂಲ ಧುಧಗೀಲಯಲ ಔಜ woe 


ಜಟ ಆತಾಂ coy Reg ಅಂದ ಸಂದ ಧಂ" 078೪ ಜಾಂ | ೫ 
¥ Ure) goo ಉಂ ಉಂ ಅಶ ಉಧರಂಲಯಉಲ ಶವ ಲ್ಲಾ W 
| — 


೮ ಅತಂಲಲುಂನರಯ ಉಂ೧ 'ಟೂಲಯಔಲ್ಲಾ ಐಂ ನೀ ಧಂ ಆ 


¥ C-ee) ಇಂ ಉಂ ಭಾಢಬಂಲ ಇರ ಧಾವಂತ ಔಣ ಉಲಲ 


" ಭಲಂಗ್ಯಭಂಔoce 
Qarece 


ಭಾಯಂಂಬಂಬಂಲ 


೧೮ ಆತಂಆರುಂನಿಲಾ ಉಂ೬೧ ಲಲ್ಲಾ ಬಂಯಂಲಂಾ ನಂ ಔರರಾಂಗ' $0'1Y 
‘x (Lt-we0) gobo ewok pencos cele ಗಧಂಂಲಧಾಲನ ಔನ ಉಲ 


" ಭಲಂಗ್ಯಛಂಔ8೦ 
QUUCG 


Row soko pevovem HOE Hs. 00 ಬಂಂ 
00°0s amex att ote Reo wepoe-ppneos ence Pee 


" Puno 
Qua 


ಗಂ 
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ಎಡಢಾನ ಸಬೆಯ, ಸದಸ್ಯರಾದ. ಶ್ರೀ.ಅಪ್ಪಚ್ಞು ರಂಜನ್‌ ಎಂ.ಪಿ (ಮಡಿಕೇರಿ). ಇವರು ಕೇಳಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.59.. 


ಲನ KAS, 


< ಅನುಬರಿಧ-2 


2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟಜೋಕೋಹಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಹೇಟೆ--ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಏಷರಗಳು 
ಅಂದಾಜು 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಷರ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ETT Sಮ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ (7238.88 ಲಕ್ಷಗಳ 


ಮಳೆ ಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಮಡಕ ಇಾಲ್ಲೂಕನ ನರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 27.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 27.50 

ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂಬಾಗಿ ಹಾದಿಯಾಗಿರುವ 

ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿಷ್ಯದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


TESTI TNS ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ (7238.88 ಲಕ್ಷಗಳ 
ಮಳೆ: ಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 28.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 
ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾದಿಯಾಗಿರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಪುಗಾರಿ 


$443 ಠೇವಣ ಫ E74 3135. 
ಲಕ್ಷ ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ನರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 29.50 
ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಆಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ಮಣ್ಣು 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 
(ಎಲ್‌'ಓಿ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) 
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ಉಲ ಮಬದಿNh hs 


DN UN 


AWN dN a 


Name of the 
Constiuency 


Beige 


Arabhai 
Albani 
Ballhongal 


Belgavi (&) 


‘Belgavi (N) 


Belgavi(S) 
chikkodi-sadaiಡಡ್ರಡ. 


 Gokak 


Hukkeri. 
‘Kagawad 
Khanapus. 


Kittur 


Kudachi 
Nippani 
Ralbagh 
Ramadurga 


Saundalii 


Yamakanamaradi 
Total 


ilavanura 


B.Bagewiadi 
‘Babaieshwar 
Bijapur 
D.Hipparagi 
‘indi 
Muddebihal 
‘Nagatana 
Sindhgi 
Tota 
Banalkot 
Badan 
Bagalkot 


Bilgi 
 Hungund. 


Jamakhandi 
Terdal 
Mudhol 
Total 


R 

ಟ್ರಿಸೆಯೀಔ ಹೆ: 
ತ 

ವಿಧಾನಸಬೆಯ ಚು.ರ.ಪ್ರ.ಸಂ.59 

ಸಚಾರ್ಡ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರ್‌ಏಡವಫ್‌ 23ರಿಂದ 24ರವರೆಗಿಸ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ಲೇತ್ರಾವಾರು ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ರ ಏವರ 


RIDF XXII 
(2017-18) 


Nos Amt 


BD NA NNO NNO ON ಜು 


[3 


ಈದಿ ದಿ 


ಈ CON mins 


100.00 
80.00 


1899.50 


100.00 
100.00 
ಹ 
90.95 
. 100.00 
0 
100.00 
100.00 
599.95 


100.00: 
100.00, 
100.00 
230.00 
| 


0 


100.00 
630.00 


RIDF-XAIN 
(2018-19) 


Nos 


1 
1 
2 
್ಗೆ 
0 
1 
7 
4 ಇ 

sy 1 pe 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 

24 


Os ನ ಯಿ 


Amt 


100.00 
100,00 
232.00 
120.00 
0.00. 

. 90.00 
'42ರಿ.6ರ 
150.00 
86.00 


"100.00 
9500 


89.00 
80.00 
80.00 
80.00 
80.00 
6340 
480.00 

2265.40 


150.00 
130.00 
90.00 
90.00 
100.00 
310.00 
130.00 
144.00 
4444.00 


200.00 
100.00 
110.00 
90.00 
180.00 
190.00 
120.00 
960.00 


SR Nameoffe RIDFXXH RIDF-XXiV 
ಭು Constituency (2017419) 2018-1) 
; Nos Amt Nos Amt 


ಸ 
Hubli Dharwad ರ WS 
--Khalaghatoi _ 


nda! ಗಸ 


Onkol 


.... Uttara Kannada 
| ‘Bhatkal 


Yellapur 
‘6 -Sirsi/ Siddapur 
.. Total 
_Raichur 
_ Deodurg | 
..Lingasugur 
-Manvi 
Maski 
Raichur (U) 


1 

2 

3 “4 ಭಾ: 

4 Kumta-Honnavar 
5 

6 


i'n 


Ble 


fm 
] 


-.-Sindhnoor 
loa OO 
Koppal 
_Gangavathi 
‘Kankagiri 
Koppat 
‘Kushtagi 
Yelbuga W 


ಐ 


ಕೃಷ 


Sk 


CON 


ON ON 


MAD IN 


OMA ds NY 


lw SRE 


Name ofthe 


‘Constituency 


Bellary 
Bellary (1) 
Belay (®), 
‘-HB.Hall 
ಗರಣ 


" Kalburgi 
- Afzalpd 13 


‘Aland 


Chincholi 


Chittapur 
Kalaburgi 


“Kalahuragi (Worth). 
Kaleburgi (South) 


Kalgburagi (Rural) 
Jevargi 


10 $ೀರೆಂಗ 


3 fo 
Yadgir 


Gurumitkal 


Shahapur 
Shorapur 


Nadagir 
Totaf 
‘Bidar 
Aurad 


_B.Kalyana_ 
Bhalki 
Bidar 


Bidar ($) 


Humnabad 


Total 


North Zone Total 
Bangalore (0) 

“ Anekal 
‘Bangalore (South). 
Byatarayanapuia. 
tahadevapura 
Lttarahalli 


eshwanthpura 


Yeiahanka 
Dasarahal 


Total 


34 


RIDFAKIN 
(2017-18) 
" Nos Amt 
i 125.00 
2 130.00 
A 100.00 
4 100.00 
4 100.00 
೫ 
2 200.00 
1 100.00 
8 855.00 
4 
ಘ 2 pe 
ಮ 
3 
0 
A 
KE 
2 
p 2 
ME 
33 
1 130.00 
0 0 
1 130.00 
4 100.00 
3 360.00 
1 100.00. 
ಯ 70.00 
2 267.00 
0 0 
0 0. 
0 0 
4 437.00 
9808.45 
1 100,00 
0 0.00 
[y 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
4 400.00 
4 53.00 
Q 0.00 
3 253.00 


ON NM ಅ 


ಯಿ 


NA A 


RIDF-XXIM 
(20839). 


‘Nos 


el Ry ಗ 


dN MS 


ಪಿಬಿ 


“6 


Amt 


ಭ್ರ 
100.00 
100.00 
0 


100.00 


100.00 
110.00 
100.00. 


100. 00 
710.00 


45.00 
| 90. 00 
194.00 


28000 


0 
90.00 
" 80.00 
90.00 
100.00 
80.00 
1074.00 


203.00 
200.00 
190.00 
80.00 
673.00 


90.00 


200.00 


120.00 
200.00 
183.00 
230.00 

1923.00 


| 1723. 40 


100.00 
100. 00 
13000 
50.08 
0.00 
99.00 
71.40 
146.00 
505.40 


fe 


A Nameofthe RIDES  RIDFEXXN 
Consiituency 120749) (2018-19) 
Nos Amt : Nos Amt 
Bangalore (R) a 
‘D.B.Pura 


‘Devanahalli MER 
k 


100. 00 
177. 00 


j 
2 Maga ್ಣ 
ಡಿ ‘Channapaina y 
4. Ramanagara 


3 
3... Koratagere (R) 
4 Kunigal 
5 _ Madhugii 
6 Pavagada 
7 Sia 
8__Tiptur 
10 Tumkur (R) 
11. Turuvekere 
} Total 4 
Mysuru 
‘Chamundeshwari ಪಿ 
‘Cham 0 
‘H.D.Kote (R) 3 
_Hunsur Pe CEE 
‘K.R.Nagar” 1 
| 0 
1 
6 
[1 


BN NNN 


._iNanjangud 
_Periyapatna MN 
:T-Narasipura 


oO AON 
ದಿ; aE i 


‘Varuna et Fs 
SOE 1484.00 


ಕಸ Mame of the 


Uh ws 


Constitiency 


CR Nagara 


“.R. Nagata 
Gundiupet 


Hanur 
Koilegaia 
Total 


Mandya 


ANN 


OO 


DUN 


HD NBN 


IN UW NS 


KR Pete 


Maddur 


_ Maiavalli 


Mandya y 


Melukote 
Nagarmiangaia 
‘SR Paina 
‘Chikmagalur 
iChikmagatur 
Kadur 


‘Mudigere 


Sringeri 
Jarikere 
Total. 


Hassan 


Arasikere 
Arakalgudu 


Belur 


‘RN.Pura 


Hassan 


‘SF R.Belagola § 


SK Pura 
Total 


Shimoga 


Bhadravathi 


ಔಡರ್ರ 


Shikaripura 
Shimoga 


Shimoga (R) 


8oraba 
Thithahalli 


Total 


Chitradurga 
Chailakere 
Chitradurga 


Hiriyur 


Holalkere 
Hosadurga 


Molakalmurty 


Total 


RNIN 


PRN ಹ 


RDFA 


(2017-18) 


Nos Ant 


‘ok NN MN 


ಭು a OD 


ಹಿ ಎಲ RR SNES SN 


Ws NN me 


250.00 _ 


295.00 
24. 00 
450. 00 


1209.00 


22000 
200.00. 


236.00 


100,00 
400. 00 | 


256. 00 


100.00 _ 


3206. 00 


100.00 
100.00 


100.00 
90.00 


"980.00 


630.00 


400.00 


1589.00 


100.00 


"100.00 
100.00 


100.00 


220.00 
879.00 


100.00 


130.00 _ 


80.00 


00 


100.00 
೧.00 


000 


44 


80.00 

80.00 
100.00 
300.00 
140.00 

50.00 
760.00 


RIDF-XXIV 
(2018-19) 


Nos Amt 


‘us 


| 


NCO NNN xi 


Rs 


NNN 


AN 


1 
1 
1 
0 
"2 18000 
2 
8 


150.00 

80.00 
190.00 
150.00 
480.00 


150.00 
150. 00 
150. 00 
150. 00 

150.0 00 

0.00 
150.00 
900.00 


pe 
pe 


113.00 
100.00 
40.00 
140.00 
100.00 
493.00 


198.00 
200.00 
200.00 
299.50 
199.40 
200.00 
179.00 
1475.90 


873.00 


1 100.00 
[ 90.00 
1 80.00 
0 0.00 
1 90.00 
4 45.00 
5 405.00 


‘3A Nameoithe TRIDENT RIDF-XXIV 


Constituency ___ {2017-18) MEY) OO 
Nos ‘Amt Nos Amt 


_Davanagere 


4 ‘Channagirl 
2. Davanagere {N)_ 
3...D 

ಕ 


Mie 


_ Bhantwai ಭಯ 
Mangalore _ 
‘Mangalore (N) 
ialore () TS. 
--MulkyMocdabiis § 
Putter 


[SIN 


ನ nk 


ಪ 100.00 

ತಿ 110.00 

2 NN 210.00 
_ Total South Zone 14 _ | 13674. 15 


_GrandToai 236 2421.45 260 25394.55 


LAG No 59 of Sri Appacchu Ranjan -MP (Madikert) 


ಧಿಸೆಖಂಧ-4- 


® 


List of works uvider RIDF-23-24 (2017-48 and 218-43) in Kodagu Gisirict 


1 Cate Tatuk 
No. gory 
18 Madikerl 
58 Miajpe 
38  Madikeri 
48 Wirajpe 
58 Virajpet 
68 Viaje 
7R Madikeri 
4 Somwarpet 
PN Virajpet 


Est Cost Status of 
Rs. in Expendit work 
lakhs ure 


constituency Name of work 


Viraipet 


ipa ಮ 


“Medikeri 


Virajpet 


 Virajpet 


Miraipet 


Madikern 


Madikeri 


Virajpet 


‘Construction Box cell 


‘Construction of bridge at 


RIDF-23 (2017-48) 


Re-Constructian of Bridge 
at 69:50 Km of Hunsur- 
Thalacauvery road {Near 
Meranda Angad) 


structures a 11.3 of 
7.Shetigeri-Beeruga -Kurchi- 


_\rpu temple.road 


Reconstruction of Bridge at 10000 
7.4ASkm on Murnadu- 


Kumdaladalu-Hodavada- 


__palury road, 


Construction of bridge at 
55.80 km near Mapiilethodu 


‘on Madikeri-Kutta (SH-89) 


road 


78.20 km on Madikeri-Kutta 


“(SH-89) road, 


Reconstruction of bridge at 
44.20 km on Vitajpet- 


Karada road. 


improvements to Madikeri- 
Kadamakallu-Subramanya 
road fom km 13.00 to 
16.00. {working ch.13.735 
to 18.00} 


RIDF-24 (2018-49) 
improvements to 
Kannakadu-Krishnapura- 


100.00 


Valnur Road 


Re-Construction of bridge 
across river at 1.80 Km on 
Bethri-Hemmadu-Parane 
road in Virajpet taluk. 


RIDF-25 (2019-20) 


80.00 


"ಕುಂ: 


75.00 


75.00 


75.00 


' 100.00 


{10.00 


b- F6S 


There is not allocation for during the year 2019-20 


" 9.00 dropped 


{work 
takenup by 
KRDCL) 


30.15 completed 


70.93 progress 


1.00 progress 


1.00 progress 
21.01 progress 


49.25 completed 


95.83 WWMM 
completed 


~ work under 
progress 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿವಾಂಕೆಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿಪರು: 


ಕು (ರಂಜನ್‌ 
ಶ್ರೀ ಅಪಬ್ಬು (ರಂಜನ 


59 

) ಎಂ.ಪಿ. (ಮಡಿಕೇರಿ) 
21-09-2020 

ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು. 


ಲೆ ಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 

CA ET ರ್‌ el 
ಸಾ ಸಾ | ಸ | 
re K | 
ಈ ಕಳದ ಎನಡು ನರ್ಷದಂದ ಬಿದ್ದ | 
\ ೧ i 

kg ಸೂಡಿ ie | ಹೌದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. | 

| ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು. | | 
| | ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ “ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು | | 
| | ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | | 
ಪ ಹಾಗದಪ್ತ ರರ ಹನ್ನಾ ಮಹ 208-9ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾತ `ಪನಾಪದರರ ಡಸ 
| | ಡಾಂಬರೀ ಇರಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ, ವಿರಾಜ ಫೇಟಿ ಮಾರ್ಗ ೯ವು! 
| | ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷು | ವರಾಜಫೇಟಿ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು. | 
| | (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಪನು | ಕೆಲಪು ಭಾಗಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು | 
| | | ಪುನರ್‌: ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುದಾನ | 
| | | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-! | 
| | |ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. | 
| \ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ | 
| | | ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
: | ಪಡಿಸ ಸಲು ಅನುಪು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅನುದಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 
| | | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ| 
|} | ನೀಡಿದೆ. | 
ಫು /ಕಠದೆ ಜಾ ನರಗ TE ಮೆತ್ತು ರಕ್ತ ಪಾನೋಪಯೋ in 
| | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಚಾರ್ಡ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ; 
| | ಪತಿಯಿಂದೆ ನಬಾರ್ಡ | ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಅಸುದಾನದ ವಿಷರಗಳನ್ನು ; 

| ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ | ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. | 
| | ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ: | | | 
: | | 2019-20ರಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಯಾವುವೇ ಕಾಮಗಾರಿ | 
| | | ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. j 
[ತತಡ ಪಲ್ಲಯನ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ | ಕೂಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ ಯೋಜನೆಯ ಡಯಲ್ಲಿ 
| | ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ | ಚಿ ಕಾ | 
| | ಪೂರ್ಣ ಸಿಂರಿಡ ಣಿ ಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು apoE ಕಾಮಗಾದಿಗಳ i 
| | ಯಾವನು: | MSE ನೀಡಿ | 
Fy ; ಘ್‌ ಗಿವ್‌ ತಾಲಿ y; 
3 | ಬಾಕಿ ಇನಮುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | al ಎ Ro Fe ಡಾ ವಾಪಾರ ; 
| ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; ON | 
ber ಸಸಿ i ದೆ 


ಇಹ ಪಗ pi ಪತ್ತರಗಘ 


ಸಂ 
i ಸ ತೊಡಗು ಸಕ್ಷಯ್‌ ಮಾರ [ನಡಗ ನಕ್ಷಯಸ್ಸ ಪನ ಇನ ತಪ್‌ 
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ 2015ರಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಲ್‌ನಿರದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೊಡ್ಡಪೇಟೆ 
| ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, - ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಮಡಿಕೇರಿ - ವೀರಾಜಪೇಟೆ 
ಮಡಿಕೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಕೇರಳ ಗಡಿವದಿಗಿನ 150 ಕಿ.ಮೀ, ಉದ್ದದ ರಾಜ್ಯ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಕೇತಿಫ್‌ 'ವತಿಯಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿ, ವಿವರವಾದ 
ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌ ಆಗಿದ್ದರೂ ಈವರೆವಿಗೂ ಯೋಜನಾ 'ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗದಿರಲು 
ಕಾರಣವೇನು; ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ, ಕೆಶಿಪ್‌ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು 
| ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಲು ಐಡಿಬಿ ಯಿಂದ ಒದಗಿ ಬರದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಎಡಿಬಿ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಮಗಳೇಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ 
ಅರ್ಹವಾಗದ ಕಾರಣ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸದರಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಡಿಬಿ ಸೆರವಿನ ಕಿಪ್‌-3ರಲ್ಲಿ 
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರ್ದುವುದಿಲ. 
Pe } 
ಲೋ 50 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್‌ 2020(3) ಖ 4 


: ಫು 
(ಗೋವಿಂದ”ವಿರೆ. ಕಾರಜೋಳ) 

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


KARNATAKA LEGISLATIVE ASSEMBLY 


Question. NO. : 59 

Member's Name : Sri. Appachu (Ranjan) M.P. (Madikeri) 
Reply Date : 21-09-2020 

Replied by Minister .  Honmble Deputy Chief Minister, 


Public Works and Social welfare Deportment 


f 
| 
| 
| 
\ 
| 
\ 
| 
| 
| 
| 


A Whether it has come. 10 the | Yes, it has come to the notice of Government 


| Questions | Replies. ಬ 
| notice of Govemment that, in| 
| Kodagu District, Kodlupet, ! 
Madikeri, VeerajPtt State | | 
| Highway has been damaged | 
| due to heavy rainfall in the! 
past two years and ihe traffic | 
| is interrupted. | 


| 
\ 
| 
\ 


| 
| 
| 
| 


| 
B!if so, how much grant | Kodlupét, Madikeri, VectajPet road is a Sate} 


i 
| 
| 

_t 
\ 


such roads (Complete details | due to heavy rainfall during the year 2018-19, | 


| reserved for resurfacing of | Highway. Part of the road is severly damaged | 
| 
| to be furnished) and the action has been taken up to reconstruct | 


| i such part of the road. The status of the works 1S 
| | attached vide Annexure-1 
| 

k 


| Action bas been taken tO improve the selected | 
‘reaches of Virajpet-Baindur road damaged due | 
| to heavy Tainfall during the year 2019-20. The | 


| 
‘status of the works 15 attached vide Annexure-2 | 


§ 


ee ಘ್‌ A ಈ | 
C | How much grant is released | Details of works taken Up under Nabard 
[4 
1 
\ 


for the various Constituency | Scheme during 2017-18 & 2018-19 is enclosed | 
inder NABARD Schemes in | vide Annexure-3 \ 
| the past 3 years. | No works are approved under Nabard Scheme | 

during 2019-20 | 


5 


How many works for | The details of works takenup and completed in| 
approved & Completed in | Kodagu District under Nabard Scheme is 
| Kodagu District under | enclosed vide Anmexure-+ 
| NABARD schemes 


E 


DENS 


Ro 


[What is the reason for Non | The “completion of the works delayed due to! 
completion of balance: | heavy rainfall in the past 2 years. 


| 


H 
| 


| 
| 


7 


NS SNS i SN TN _ 
DPR has been prepared for the “DPR was prepared to take up the improvement 
! up gradation of Kodlupet, | of the road for about 150.00 Km from Donigal | i 
| Somavarpcl, Madikeri &ito Kerala Border via Kudlipet. Somwarpet, | 
| Veerajpet Main roads in \ Madikeri, Virajpet under ADB assistance | 


| Kodagu District by KSHIP but | KSHIP-3 Package. ಮ 


the works are hor | ರ ನ 

reasons: what js the action | As.the 

taken by the 8ovemment ‘to | per KSHIPp Proposal, and not feasible for PPP 

reserve the grants, model as per ADB guidelines, the work is not 
in under KSHIp-3 Package. Hence the 


L 


ಧಿ, ನ ಡಿ 
PWD 50 CQN 2020(e) ಗೇ 
iE 
Wi "ಸ 
(Govindd M. Karjolay 
Deputy Chief Minister, 


Public Works:and Social welfare Deportment 


ಅನುಬಂಧ-1 


- 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಳೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಾ.ಹೆ ರಸೆಗಳ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಷರಗಳು 


/ ಅನುದಾನ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸೋಮಪಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 42,30 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮ 4 8.00 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | ಾಲೇರಿ) ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ £8 
pe ಖೀಟೆ ಕು ಹಿ 5ಹೇಟೆ.: 2 ಇಜ. ಹೆ ps 
ಸೋಮವಾರನೇಟೆ ಸೋಮವಾರಖೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 42.3 iG 
ರಿಂದ 42,58 ರವರೆಗಿ ಮಳೆಯಿಲಿದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ. 
ಸೋಮವಾರಪೇ ಖಊೂಕು ವಿರಾಜಖಪೇಟೆ-ಬೈೆಂಡೆ ಹೆ 7ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. 
dd ನೊ ರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇ ೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 2 ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 500 


42.60 ರಿಂದ 43.70 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ. ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ. 


, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ನ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 2 : ಪೀ 

45.00 ರಿಂದ 45,625 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ. 
ಸೋಮವಾರಖೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟಿ-ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 45.90 


ಸೆ rs 
ಸೋಮವಾರಸೇಟೆ [ದ್ದ 46.60 ರಪರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ 


i 

A ಸೋಮವಾರನೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 48.30 
ನಔ ದ 49.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ 

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 52.30 

ರಿಂದ 54.00 ಪರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ R 

ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯೆಗೊಂಡಿದೆ R 

ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ R 


ಕೂಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ; 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. . 
ಕೊಮಗಾರಿ 


ಸನ ಗಾ: ಮಾಗಾ PON ಮಾ 


ಎ g 


Wi | 


ಾಜವಂಲಂಬಾಲ F 
ಗಾಧದೀಲಂನಾಲಗ್ಯಲ | 


ಗಾಜಾ 


ಭನಿರಾಂರಂರಿ «| 


[9 
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” ಭಿಣಂಲಂರಔೊಂದ 
೧೮೫ 


2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಏವರಗಳು 


ತಾಲ್ಲೂಕು | ಹೆರಾ ( ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ) 


ಲಾಜ 


054-53-337-0-05 ರರಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಶಸ್ತೆ (7238.88 ಲಕ್ಷಗಳ 
ಮಳೆ ಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಘುಜಿಕೆ ಷಡ ಲ್ಲೂಕಿನ 

ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 27.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 271.50 

ಪರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5A NI-337-0-05 ರಾಜ್ಯ ಮರ್‌ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ (7238.88 ಲಕ್ಷಗಳ 
ಮಳೆ ಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಸಾನ ನನ ನರಾಜಪೇಚ-ಬೈಂದೊರು 

ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಂದ ಕಿ.ಮೀ 28.50 
ಹರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಫಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲಿಬೆ 


ಹಾರ್‌ 


ನರಾಜಪೇಚ-ಬೈಂ' ಸ 

ರಂದ 30.00 ಕಮೀ ರಷರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ : 

ಅಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ಮಣ್ಣು 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 1 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ; 

(ಎಲ್‌.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) | 


ಲಕ್ಷ ಮಳಹಾನಿ ಕಾಪುಗಾರಿ) 
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ನಜಾಡ್ಡ್‌ 


ಪ್ರಸಖಿಂಖ- ಹೆ 
4 
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚು.ರ.ಪ್ರಸಂ.39 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರ್‌ಬಡಿಎಫ್‌ 23ರಿಂದ 24ರವರೆಗಿಸ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕೀತ್ಪಾವಾರು ಸಂಕ್ಸಿಪ್ಪ 
§ Ch wh wd 


ame of the 


Constituency 


Beigavi 
Arabhavi 


Athan 
Bailhongal 


Belgevi (F) 
_Beigavi {N} 


Belgavi {S) 


p ghikkodi-sadata ಡಡ್ರಷ 
Gokak 

Hukker | 
_Kagawed ME 


Khanapur 
Kur 
Kudachi 

Nippani § 


Raibagh 
Ramaರರ್ರ್ರಡ 
Saundati 
Yamakanamaradi 


Total 
Viiayapura. 
2 Bagewadi 


_Babaleshwar 


Bijapur 
D.Hipparagi 


“indi } 
Muddebihal 


Nagatana 


Sindngi 


Total 


Bagalkot 


Badami 


: Bagalkot 
Bilgi 


Hungund 


_Jamakhandi 


Terdal 
Mudhol 
Tolal 


ಏಹರ 
RIDF-XXAIL RIDF-XAV 
(2017-18) (2018-19 

Mos ‘Amét Nos Arat 
1 100.00 1 100.00 
1 90.00 1. 100.00 
4 12000 2 232.00 
2 140.001 120.00 
0 0.00.0 0.00. 
2 0.00. 1 90.00 
2 2800 1 440.60 
2 269.50 2 150.00 
4 100.00. 1 86.00 
ಎ 9000 1 .. 100.00 
0 000 2 4195.00 
2 250.00 1 89.00 
2 160.00 1 $0.00 
AN 40000 1 80.00 
2 100.00 1. 80.00 
g 10000 1. 80.00 
0 0 { 63.40 
0 0 2 480.00 
13 4899.50 21 2265.40 
1 100.00 1 150.00 
4 100.00 1 130.00 
0 0 4 90.00 
1 9995 1 90.00 
4 100.00. 1 400.00 
0 9 2 310.00 
1 100.00 1 130.00 
1 100.00 1 144,00 
8 5905 9 1144.00 
ಗ್ಗೆ 100.00. 1 200.00 
1 100.00 1 100.00 
A 100.00 1 110.00 
2. 2000 2 90.00 
0. 0 2 180.00 
0 0 R 190.00 
1 100.00 1 120.00 
$ 630.08 16 490.08 


SA Nameofthe RIDE TT RIDF-XXIV 
‘> Constituency NCUA SN (2081) OO 
' Nos Amt Nos Amt 


Bhanwad RE 
1 ‘Dharwad (W) | 
2 Dherend MOO 


_ D ianvad (Ww) 
_halaghatgi ಸಸ 


Uttara Kannada 
Bhatkal 


2 
yeep 3 ಈ pe ಷ್ಠ 
‘Karwar-Ankola 0 
-Kumte-Honnava 

2 
1 
() 


iYellapur 


(ಈiiಲನುಿ 


Sirsi/ Siddapur OO 
Toa OO 1 
Raichur 


‘Sindhnoor 
Total 
Koppal 

1 ‘Gangavathi 
2.. Kankagiri 

3... Koppal 
4 
5 


_iKushtagi 
Welburga 
Total 


‘NL 


OMAN 


iO, O00 DN NS 


UN 


in ON 


OADM Ns 


Mame of the 
Constituency 


Bellary 

. Bellary {) 
Bellary (R) 
H.B.Half 
Hadagati 
Kami _ 


ಮ ಸ 
_ijayanagaf 


Total 


 Kalburgi 


Afzeains ತಕ 


ನ Aiend 
Chincholi 
Chittapur 


Kalaburgi 


Kalaburagi Wort 
_Kalaburgi (South) 
Kalaburagi (Rural) 

devargi 


ಔರ 


Total 


Yadgir 
Gurumitkal 


Shahapir 


Shorapur 
Yaರಡದ್ರ 
Total 
Bidar 
Aurad 


_B.Kalyana 


Bhaiki 

Bidar 

Bidar {S) 
Huranabad 

Total 

worth Zಂ೧e Total 
ಔಷಗ್ರಂ೯e (0) 


‘Anekal 


Bangatore (South) 
Byatarayanapura 
Mahadevapura 


 Uttarahall 


Yeshwanthpura 


Yelahanka 


Dasarahalii 
Total 


RIDESKIN 
(2017-18) 
Nos ‘Ant 
oe 125.00 
2 130.00 
1. 100.00 
4 100.00 
3 100.00 
0 0 
2.20000 
1 100.00 
3 855.00 
4 
2 ಇ 
0. pr 
4 j 
ರ 0.0 
2 ) 
2 750). 
ಸ 80.0 
4 1397.09 
} 130.00 
0 0 
1 130.00 
1 100.00 
3 360.00 
4 100.00 
A 70.00 
2 267.00 
0 0 
0 2 
0 0 
4 437.00 
24 9808.45 
1 100.00 
0 0.00 
0 0.00. 
0 0.00 
0 0.00 
1 10020 
K 53.00 
0 0.00 
3 253.00 


NAAN 


RIDF-XXIV 
(2018-19) 


“Nos 


ಮ 4 
hs CD 


SC ANY MON N rs 


"“ 
pu 


M8. 


Amt 


0 
100.00 
100.00 
0 
100.00 
"100.00 
110.00 
100.00 
100.00 


71000 


9000 
90.00 
194.00 
260.00 
0 
90.00 
80.00 
90.00 
400.00 
80.00 
1074.00 


203.00 
200.00 
190.00 
80.00 
673.00 


9000 
200.00 
120. 00 
200.00 
183, 00 
230. 00 
4023 00 
4 1723. 40 


100.90 
100.00 
130.00 
50.00 
0.00 
99.00 
71.40 
146.00 
698.40 


ಕಸ ‘Name ofthe UT RIDE Wd 
Constituency .-.. (2017-18) ol (2018-19) ಸ 
Nos Amt : Nos Amt 
§ Bangalore (Rj Wr J ಹ 
D.B.Pura 


Devanahalli MR EE 
K 


3 

3. Koratagere (GA 
4 ‘Kunigal 
5 iMadhugiri 
& Pavagada 
7 Sira _ 
8 


10 Tumkur (R) | 

1 .Turuvekere 
Total 
Mysuru 


Chamundeshwari pe 


) td 
BN NNN Nal! 


NY H 
ಪ್ರ! 'ಐ'ಐ' ಐ: 
ಮಿ 


‘K.R.Nagar 
\iNanjangud 

8 Periyapaina NN 
40. .T.Narasipura 
11 Varuna _ 

‘Total 


Pon c~-luio'N 
NAO ino 


nl 


1328. 00 


. 1384.00 


FP) 
ಬಣ 


Ldn 


ORNs OM be 


ODN FN Uh UND wa 


ಧು Nd 


Meme of the 
Constituency 


‘CR. Nagara 
“CR. Nagara 
Gundlupet 
Hanur 


Kollegala 


Totei 


Handva 
KR Pete 


Maddur 


Malevalli 


” Mandya 


SR Patna 
Chikmagalur pk 
‘Chikmagalur 
‘Kadur 


Mudigere 


Sringeri 


Tarikere 


_ Tatal 


Hasean 


Arasikere 


Arakalgudu 
Belur 


“HN Pura 


Hassan | 
S.R.Belagola 


“SK Pura 


Total 
Shimoga 


Bhadravathi 
Sagara 


Shikaripura 
Shimoga 


‘Shimoga (R) 


Soraba 
Thirthahalli 


Total 


Chitradೆurನ್ರa 


‘Challakere 


Chitradurga 
Hiriyur 


Hotaikere 


Hosadurga 


 Molakalmur 


Total 


NNN 


SSR PN 


RIDF-XXIN 


(2017-18) 


Nos ‘Amt 


NNN 


win NI ED 


[3 


ಹಿ ಲಲಿ ಲಯ 


NIN 


250.00 


295,00 


214.00 


೩50. 00 
1209. 00 


220.00 


20000 


238. 00 


100.00: 
100.00 


y 250: 00 
100. 00 
1208. 00 


100.00 
100.00 
100.00 

90.00 


240.00 


630.00 


400.00 


459.00 


400.00 


"100.00 


100.00 


100.00 
220.00 


579.00 


100.00 
130.00 


8000 


0.00 


100.00. 


0.00 
0.00 
410 


80.00 
80.00 
100.00 
300.00 
140.00 
50.00 
750.00 


$id 


RIDF-XXNV 
(2018-19) 


Nos 


CO NNN iN 3 


0 AN a 


PO 


NN i a 


Amt 


150.00 
80.00 
400.00 
150.00 
480.00 


150. 00 
450. 00 
150.00 
150. 00 
150.0 00 
4.00 
150. 00 
200.0 00 


113.00 


100.00 
40.00 
40.00 
100.00 
49300 


198.00 
200.00 
200.00 
299.50 
159.40 
200.00 

179.00 

1475.90 


125.00 
108.00 
150.00 
80:00 
0.00 
180.00 
230.00 
873.00 


100.00 
90.00 
80.00 

0.00 
90.00 
45.00 

405.00 


Y 


’ BA Nameoithe OT RIDEXXiG RIDF-XXIV 
‘Constituency (2017-189) (2018-19) 
Nos Amt Nos Amt 
_Davanagere 
‘Channagiri 
| ‘Davanagere WN) 


0000 
_ ಮ 


bes 


ua 


/''O'ಲ i 


_Bhaitwa NE 
_ - Mangalore 


Wage 


K 0 
y _Medikeri ಮ 
Mirajpet 


6ನ 9 ಯ. 
ಈ 


LAQ No 39 of Sri Appacchu Ranjan -MP (Medikeri 


List of works under RIDF-23-24 (2HI7-18 and 2013-13) in Rodagu district 


There is not allocation for during the year 2019-20 
[oN ಸ್ನ 


© Cate Taluk Constituency Name of work £st Dost Status of 
೫೦. gory Rs.in ‘Expendit work 
lakhs ure 
RIDF-23 (2017-18) 
{8 Madikeri Virajpet Re Construction of Bridge 80.00 .” 0.00 dropped 
at 69.50 Km of Hunsur- ' ‘{work 
Thalacauvery road (Near takenup by 
Merianda Angadi} KRDCL) 
28 Wiape  Virajpet Construction Box cell 50.00 30.15 completed 
structures at 11.30 of 
T.Shetigeri-Beeruga -Kurchi- 
A imu temple road. 
38 Medikerl Madikert Reconstruction of Bridge at 100.00 : 70.93:progress 
7.45km on Mumadu- 
Kumdaladatu-Hodavada- 
ನ ನ .... palururoad.. ಕ್‌ ಮ 
48 VWiajpet Virajpet ‘Construction of bridge at 75.00 1.00: progress 
55.80 km near Mapilethodu 
on Madikeri-Kutta (SH-89) 
ee ಹ ‘road _ \ 
58 Wialpei Virajpel ‘Construction of bridge at 75.00 1.00 progress 
78.20 km on Madikeri-Kutta 
TNS ಹ {8H-89) road. nr ಮ 
8B. Wirapet Virajpet Reconstruction of bridge a 7500. 21.01 progress 
' 14.20 km on Virajpet- 
NS ರ °° Karadaroad ನ S 
7R Madiker ‘Madikeni improvements to M adikeri- : 100.00 99.25 completed 
Kadamakallu-Subramanya 
road from km 13.00 to 
18.00. (working ch.13.735 
‘to 16.00) 
RIDF-24 (2018-19) 
1° R Somwarpet Madikeri improvements fo 100.00: 95.83 WWMM 
Kannakadu-Krishnapura- completed 
he ) Valnur Road ನ 
2 8 Wirajpet Virajpet Re-Construction of bridge 110.00 ~ work under 
across river at 1.80 Km on progress 
Bethri-Hemmadu-Parane 
road in Virajpet taluk, 
RIDF-25 2009-20 By FH 


NS kc 
ಜ್‌ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 95 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಕೂ 2020 (ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: /09/2020. 


ಇಂದ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, 

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಅವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್‌ ಸುಪ್ಬೊ 3ಎ: ವರ ಚಕ್ಕ 
ಗುರುತಿತ್ರಿಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: (| ೦ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


keke 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 


> ವಿಸಿ: ಎನ. ರ ಉತ್ತರದ 25೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


ಗ ಫ್‌ 
AN 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ-1) 
080-22032050 / 22032531 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಬೆ 


\ 
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 668-04, 
ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :110 
ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಎನ್‌ 
(ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
| 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಸಂ. ಬಣ್ಣ ತ್ರ 
| ಅ) 'ದಾಗಾಪಕ್ತ್‌ `ನಿಧಾನಸಭಾ `ಕ್ನೇತದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರೆ `ಜೆಕ್ಲೆಯ ' `ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
| ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನ ಇ ಇಏಸೀರ್ಣವೆಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ| 
| | (ಗ್ರಾಮವಾರು 1 ಸರ್ಮೇನಂಬರ್‌ವಾರು ವಿವರ | ಜಮೀನಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:- | 
| ನೀಡುವುಮ) ವಷರ `ಜಾಗೇಪಲ್ಲಿ Ered 
| (ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಣಾ: 
| ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸರ್ಕರ ಇವಾನ್‌ 
| ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | 
j | ರ 18,276-36 | 
ವಿಸ್ಪೀರ್ಣ 
Ra ವಿಸ್ತೀರ್ಣ LL 
| ಜಾನುವಾರುಗಳಿ 
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾದ 
ವಿಸ್ಲೀರ್ಣ | 
ಹಾಲಿ ಅಭ್ಯವಿರುವ 1607-05 
| ವಿಸ್ಪೀರ್ಣ 
| | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
738ರ್‌ರ ದಪ ಪ್ರಕ ನರನ ನವ್‌ ನಗಪ್‌ ನ್‌್‌ ಪ್‌ 
| ಪ್ರಸ್ತುತ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೇ; (ವಿವರ | ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ | 
ನೀಡುಪುದು) ನಮೂನೆ-53ರಡಿ 1496 ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು 
| ನಮೂನೆ-57ರಡಿ 9760 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ 
ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| 
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ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಬಾಗೇಪಕ್ಲಿ'`ತಾಲ್ದೂಕಿನಲ್ಲಿ `` ಅನಧಿಕೃತ'`ಸಾಗುವಳಿ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಕೋರಿ ನಮೂನೆ-53 ರಡಿ 1496 


(ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುಪುದು) ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮೂನೆ-57 ರಡಿ 9760 ಅರ್ಜಿಗಳು 
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ಗುಡಿಬಂಡೆ” ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ” ಒಟ್ಟು”'20 ಜನರು 
ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


ಸದರಿ” ಜಮೀನಿನ ``ಒತ್ತವರಿ `ತಡೆಗದ್ದಲು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ `ಈಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿನ `ಸರ್ಕಾನಜಮೀನಿಗೆ . 
ಸರ್ಕಾರ . ಕೈಗೊಂಡ. ಕ್ರಮಗಳೇನು;(ವಿವರ | ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮೂನೆ-3 ಮತ್ತು 57 ರ; 
ನೀಡುವುದು) ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು "ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ |. 
ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು 
ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒತ್ತುವರಿದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್‌ ನೀಡಿ 
ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಅಳತೆ 
ಮಾಡಿಸಿ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಮುಂದುವರೆದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆರ್‌ಡಿ 20 ಎಲ್‌ಜಿಪಿ 2020 ದಿನಾಂಕಃ:20/01/2020 
.| ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, 
ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ "ಜರುಗಿಸುವುದು, ಒತ್ತುವರಿ 
ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ವಫಲರಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಭೂ ಕಬಳಿಕೆಗೆ ದುಷ್ಟೇರಣೆ ನೀಡುವ/ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಶಾಮೀಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 
ಕಾನೂನು/ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ 
ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಣಡ 3 ಪೆಕೆಬಂಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ. 


೨ ನೇ ಮಹಡಿ. ವಿಕಾಸಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:19 -೦೨-2೭೦೭೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 


Se ಮ್‌ ಇ q ೬೦೨೫೦ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪಠಿಷತ್ತೂ, 


ವಿಧಾನಸೌಧ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಎರಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ. ಎ೫ಿತೇಂದ ನಿಲ್ಲು | ಔ712ವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತೆನ/ಗು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಿಂ /ನಿಯಮ-73/ 


/ಣೆ.ಸೆ.ಸೂ-3೮! ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಣ್ಣೆ. 


pe 
ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಕೀ/ಕ್ರೀಮತ.೧೫ೇಂಪು. 3 ಕನು (wf ಚುಕ್ಜೆ ON ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 


ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ. 


WW, ಮಾರ್‌) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1. 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 
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ಉಪೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


ಹುಕ್ನೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 
ಉತ್ತ್ಪರಿಸುವವರು 


ಉತ್ತರ | 
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ಗೆ. 
ರಾಜ್ಯದಟ್ಲಿ 2೦1೨-2೦ನೇ ರಾಜ್ಜುದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪಕಶಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಸಾಅಗಿರಿತ” ಮುಂಚಿತಬಾಣಿ | ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ೭೦೦8-೦೨ನೇ ಸಾಅನಿಂದ 2೦1೫-1೨ನೇ ಸಾಅನವರೆಗೆ 
ಮಂಜೂರಾದ ಸಮುದಾಯ | ಮಂಜೂರು | ಮಾಡಲಾದ ಭವನಗಳ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ 
ಘವಸಗಳೆಚ್ಚು: ಎಷ್ಟು | ಜಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನೆ  ಅಸುದಾನದೆ | 

ಕೊರತೆಯಿಂದ 

ಅಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ; ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು; ಹಾಗೂ 
ಖಾ& ಇರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಯಾವಾಗ ಮಂಜೂರು | 
ಮಾಡಲಾಗುವುಯ: 5೦೦! ಘವನಗಳ ಪೈಕಿ 35೦7 ಭವನಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲರುತ್ತವೆ. 
127 ಭವನಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 67 
ಭವನಗಳಗೆ ನಿಪೇಶನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಆಥಾರಬದೆ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


(ರೂ. ಕೋಟಗೆಳೆಲ್ಪ) 
ಮಂಜೂರಾತಿ] ಅಡುಗಡೆ ಬಾಕ 

ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ | ಜಡುಗಡೆ | 
ಮೊತ್ತ 


'T"ಹೊರ್ಣ | ಪೂರ್ಣ 
ಮಂಜೂರಾದ ಗೊಂಡ | 'ಗೊಳ್ಳಲು 


1526.81) 183.20 34210 


FT) ToT ಪಪ್ಪ ಹಂಪ ಮಾಡಲಾದ ಸಮಾದಾಯ ಭವನಗಳ ಪವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸನಡಿಡ: 
2೦1೨-2೦ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ವರುಣ | (ರೂ. ಲಕ್ಷಗೆಕಲ್ಲ) 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭವನಗತ ದೌಂಜೂರಾತಿ' |] ಅಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ರ ಮೊತ್ತ 
yp; 4.೦೦ 2100 63.0೦ 
ಸಡರ` ವರ್ಷದ ಭವನಗಳನ್ನು 


ಫೆಮುದಾಯ ಭವನಗಳನ್ನು 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಹಾಗೂ ಅಸುವಾನವನ್ನು 
ಮಂಜೂರು. ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಆ 
ಭವನಗಳಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು (ವಿವರ ಸೇಡುಪುಯ) 


2೦18-19ನೇ ಸಾಅನಲ್ಪ 
ಪರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ 7 'ಡಾಃ ಚಿ.ಆರ್‌ 
ಡಾ ಬಾಲು" ಜಗೆಜೀವನರಾಮ್‌ ಸಮುದಾಯ. ಭವನಗಳ ಪೈಕಿ ೦3 ಭವನಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದ್ದು. ಉಳದೆ. ೦4 ಛವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧ 


2018-2೦1೦ನೇ 
ಪೂರ್ವದಲ್ಲ ಮಂಜೂರಾದ 
ಭವನಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ; ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಣ್ಪ, 


ಯಾವಾಗ ಅನುಬಾನವನು. 
ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು)? 


ಸಕಇ 68 ಪಠವ 2೦2೦ 


(ಗೋವಿಂದ ಎಲ: ಕಾರಯೋಟ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೆಚವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ.ಕ೦ಇ 30 ಎಜೆಎಸ್‌ 2020 


ಇಂದ: 


ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 


ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ 
ಬೆಂಗಳೂರು ME 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್‌ 
ಹಾಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ (ಯಲಬುರ್ಗ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 308 ಕೈ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 


kk 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್‌ 


ಹಾಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ (ಯಲಬುರ್ಗ) 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದೇನೆ. 


ರವರ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 308 ಫ್ರೈ 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


Raph. MEY 


.ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ) \9 Y 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ೧ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ(ಭೂಮಾಪನ) 


TR ಮತಡ 
'' ಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ 


ಸದಸ್ಯರೆ ಹೆಸರು 


ಉತರಿಸಬೆಣಾದ ದಿನಾಂಕ 


oy ಮೆ ಯಡಿ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿವರು 


; ಹ 


ಭನ 


| ಸಿಸಿಎ ತಿ 
ಅಹಬ್‌ ಜಃ 


ಜಸ್ಟ್‌ 1 
ರ್ಯ ವಿರ್ಪಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೃಂದಸೆ 


ಆಪೆರಟಿರ್‌ ಗಳು ; 
; ಕಾರ್ಯವಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. i 
| ಜಿಲ್ಲಾಕಣರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ! ರಲ್ಲಿ ಬಗತ್ತಿಸಿದೆ 

ಗಾ ಂದಳಲ್ಲಿ ಡಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅವರೇಔರ್‌ ಗಳು 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ನೇವ ಹಾಗೂ 
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 
| ಸಾಡಳಭೇರಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ಲೀಕರಿಸಿ, 
ಸನ್ಯಾನಾಗಿ ನಹಿ ಮಾಡಿದ ಪಂತರ ಪ್ರಮಾಣ ಪೆತ್ರಗಳಸ್ನು ; 
| ಮುದ್ದಿಸಿ ಸಾಗರೀೀಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು, ಪಹಣಿ ಸತಿಯನ್ನು | 
| ವಿತರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್‌ ನೊಂದಣಿ ಮತ್ತು ಆದಾರ್‌ | 
| ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸವಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರ 


ಆ ಸದರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ 
| ಕಾರ್ಯವೇನು ಹಾಗೂ ಸದರಿ | 
| ತೌಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ | 
i ಸೇವೆಗಳು ಯಾವುವು: | 


| | 
[ಅಟಲ್‌ ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗರೀಕರಿಗೆ ನೀಡುವೆ | 


} 
" ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ತೆರೆಯೆಲಾಗಿರುವ 
| ಫೌಂಟಿರ್‌ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; 


ಗಈ) ಈ ಹಿಂದೆ ಪುತಿ ಕೇಂದಕ್ಕೆ | ಿಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಲ್‌ ಜೀ ಜಸಸ್ಟೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪುಂಟ್‌ | 
bese p ಡೇಟಾ ಗಾ ' ಅಫೀಜ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಪರೇಟರ್‌ | 
| ಆಪರೇಟರ್‌ ಗ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು | Y ದ್‌ ಸ 
CETL psio EE ನ್ನು ನಾಡಕಛೇರಿ ಸೌವಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ತಾಲ್ಲೂಕು ; 
ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ (ಕಸಬಾ “ಹೊರತುಪೆಡಿಸಿ) ಸಲು ಕೇಲದಗಳಲಿ. ಪಹಣಿ i SE 
ಕೇವಲ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ES ಹನ್‌ ಪ್ರತ 
ಆಪರೇಟರ್‌ | ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸುಮೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ | 
ನೇಮಕಗೂಳಿಸಿಕೊಳುವುದಕ್ಕೆ | ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ಚುವರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ ನ್ನು! 
ಕಾರಣವೇನು: ಸದರಿ ಜಪರೇಟಿರ್‌ | ನೇಮಿಸಿಕೊಳಲಾಗಿರುತ್ತೆದೆ. ' 
" ಹುದ್ದೆಯು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಲಾ AE F 
' ತೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವರೆ; k ದನಂತರ. 2೫15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಡಕಛೇರಿಗಳೆಲ್ಲಿ ಆದಾರ್‌ , 
ನೂರಡಣಿ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆ 
' ಹೋಿದಣಿಗಾಗಿ ಆದಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು 


[ 
ಇ) ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ | ಪ್ರತಿ £೦ದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. \ 
| 


ಒಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಪರೇಟಿರ್‌ ಸ್ಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ; 


ಮೇಠೆಗ ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹ೦ತದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತಃ ದೆ 


{ 
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' 2015ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗಿನ ಆಧಾರ್‌ ನೋಂದಣಿ ವಿವರ ಈ 


ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
; ar ದಾರ್‌ ಸಂದಣಿ : 
\ [ 2015 186544 
; 206 — 
RE 
: — j 
108.2020 | 62126 '} 


ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್‌ ಸೋಂದಣಿ'ಕಾರ್ಯಪು ಹೆಂತ- ; 
; ಹಂತಬಾಗಿ ಇಳೆಮುಖಪಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸೆರಿ ಆಧಾರ್‌ | 
' ನೋರದಣಿಗಾಗ  ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ 
ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಡೇಶಡ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಇ-ಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣ : 
' ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ: ವಿತರಿಸಲು 
| ನಾಗರೀಕರ ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಮಾಸಸ್ಮಳದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಲೀತ್ರ 
| ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸುವ 
: ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ನುತೆ ಇ-ಕಣ ಪ್ರಮಾಣ 
ಪತ್ರ ವಿತರಣೆಯ ಡೇಟಾ ಐಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರ 
' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದ. 
i ಅಲ್ಲದೇ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು" ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ, ಇ-ಆಡಳಿತ ; 
ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್‌ 'ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ 
ಬಚೆಂಗಳೂರು-1] ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ-1 ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ | 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಾಡಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ! 
ಸಾರ್ಜೆಜನಿಕರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ 
ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ; 
769 ಅಟಲ್‌. ಜಿಕ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 122 ಪುಂಟ್‌ ಆಪೀಸ್‌, 226 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಮತ್ತು 30 ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಪಂದವ ಶೆಳೆಂಿದ್ರ ಹಾಗೂ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಪರೇಟಿರ್‌ ಗಳು ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವೆಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಟ್ಟು | 
916 ಆಪರೇಟರ್‌ ಗಳ ಪೈಕ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪರೇಟರ್‌ ಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ದಗೊಳಿಸಿ (Rationatise), 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಸುಗುಣವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಟಿಲ್‌ ಜೀ ; 
ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೆಕಂದ್ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1121 ಡೀಟಾ ಐಲಟ್ರಿ - 
ಆಪರೇಟರ್‌ ಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಪರೇಟರ್‌ ಗಳನ್ನು 
| ಸೇಮಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಕಾರ್ಯ 
| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್‌ ನೋಂದಣಿ 


; ಕಡಿಮಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪರೇಟರ್‌ ಗಳ 
 ಸೇಮಕಾತಿಯಿಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ಮರಿಂದ, 
; ತರ್ಕಬದ್ದಗೊಳಿಸಿ (ಔ81ಂಗals) ದಂತೆ ಆಪರೇಟರ್‌ ಗಳನ್ನು 
| ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಅದರಂತೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಡಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 
; ಆಪರೇಟಿರ್‌ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತಿಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ. 
; ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಆಪರೇಟಿರ್‌ ಗಳು ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾದೆ. 
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ನವರ ಹನ್ನಿ ಫಂತ್ರನಿತಿಗ ನಾಡ 


ಅನುಬಾಧರ 
ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಸೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ 


ಲ್ಲೆ 
ಜೆಲ್ಲೆ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳ ಸಂಬೆ. 
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ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ ೭8೪ MDS 20೦2೦ 


ಇವರಿಂದ:- 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 


. ಸರ್ಕಾರ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ 


ಬೆಂಗಳೂರು. > aki 


ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಇವರಿಗೆ:- Pla 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಇ ಮ್‌ ಗ್ಗ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಔ/ ಪರಿಷತ್ತು q 
ವಿಧಾನಸೌಧ. ಲ ಗ 
ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಮಾನ್ಯರೇ, 

ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧ್ರಾನ್ನ ಸಭೆ/ ಪಠಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರ್ರಾದ ಶ್ರೀ/ 


[5] 


ಶೀಮತಿ ಮಸೆ ಏನೆ. ವಳು ಯಾ ನಾನಿ್ಬವರ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ | ಹುತುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಹಟ 
ನಿಯಮ ಅ/ ಭ.ಸೆ.ಸೂ-ಅಕ% ಕ್ಷೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬೆ. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ! 
ಸು ಕ್ತ 


J po] 


ಮರುತಿಲ್ಲಡ- ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2! 


ಶ್ರೀ/ -ಪೀಹಾತಿ ಎಪಿ ರನ್‌ ತುಲ 


೦ತೆ. ಮಾನ ವಿಧಾನ ಸಬೆ/ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ 
ನೀರುಹು-ಅ/ ದೆಸಾ್‌ಅರಗ ಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 


ಉತ್ತರದ -32"9- ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಸಾಗಿ ತಮಗೆ 


ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಓಬುಗೆ 


RON 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿ ೯ದರ್ಶಿ-3., 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ. 


ಹುಕ್ಸೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ; 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾ ನ ಸಬೆ 
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ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ. 


ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


3 ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರೆ Answer 
ರಾಷ್ಯದ ಪನಧ ಇಳ್ಗಗಳಣ್ನ ಸಮಾಜ T - - 
ಕೆಲ್ಫಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ 
ಆ) | ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹೌದು. Yes. 
| ಕಟ್ಟಡಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ: 
—e— ig re oN SERENE - 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ 44 ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಪಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ | The Details “of -44--works—of--Indira- 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; | ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ  ಕಾಮಗಾರಿವಾರು | Gandhi Residential Schools construction 
ಆ) | (ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಟಿಂಡರಿನ | ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ. ಟೆಂಡರಿನ ಹಣದ ವಿವರ ಮತ್ತು | such as Estimated cost, Tender Amount, 
ಹಣದ: ಪಿವರ ನೀಡುವುದು: | ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿನಿಕೊಡಲಾಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ | Contractors details are given in annexure. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲ ಸೀಡಿದೆ. 
ನೀಡುವುಮೆ) 

ನ ಸಮಾ `ತಪ್ಯಾನ' ಇಲಾಖೆಯ ಆವೆ ಮಜಟದಲ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಹ್‌ No cases of Indira Gandhi Residential 
ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಳಪೆ. | ಫ್ರಾಟಿಗಳ ಕಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ sehools construction with bad quality 
ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಕಾರದ Ane | works is reported at Govemment level. 
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. k 

ಇ) | ಸರ್ಕಾರಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ಐಂದಿದೆಯೇ: ks The Building construction works are 
ಹಾಗಿದ್ದಳಿ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನಾ ಫನಾಣಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಣ್ಣಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ | being taken up Dy KREIS as per the 
i Jr ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ " ನಿಮಾಣ | Standards of National Building Code. 
ಪಡೆಯಲಾ €; P A Quality Assurance Plan will be taken from 

L | ಸೀಡುವುದು) Jaa National Building Code ® | 6  Tendered _ Contractor _ before 
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ವರರ ಪಂಡ ಸಂತರವೇ `'ಕಾಮಣಾರಿಯ 
ಬಲ್ಲನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ನಂತರ ೭ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಗೀಗೀಂt Liability 
period ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅವಧಿಯಣ್ಲಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಜನಲ್ಲ ಕಣ್ಣಡಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. 


ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ . ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


“Tquality of work from 3rd party, payment 
will be doneto the contractors. 


Presently, for all the completed works 
Defect Liability Period of 2 Years is fixed 
by KREIS and in that period the Contractor 
has to inaintain the buildings at his own 
cost. 


The quality of construction is maintained 
by following the above procedure and 
standards put forth in National Building 
| Code. 


As per the prevailing Tender Agreement 
terms, conditions and clauses, if whole or 


any part of woik IS destaredto- be-of-sub—- 
standard in quality then the tender 
agreement with the contractor is terminated 
and the work is taken up by new contractor 
after calling new tenders at the risk and cost 


ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಪುಗಾರಿಯನ್ನು | f he original contractor without any 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. additional financial burden to the 
Government. 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ 289 ಮೊದೇಶಾ 2೦೭೦ 
(ಗೋವಿಂದ ವಿ೦. ಕಾರಜೋಳೆ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಟೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ 


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರು. 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ರ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ನಾರಾಯಣಸ್ಸಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ. ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪಪ, ಸಂಖೆ: 
319 ಳೆ ಅನುಬಂಧ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ. ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಮೊತ್ತ 
pe] 
ರೂ, ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ 


ECS MSN NEE ETE TN 
ಮೆ; ರಾಮ್‌ಕೈಷಿ ಇನ್‌ ಫ್ರಾಸ್ಟಕ್ಸರ್ಸ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ | mn 999.19 


998.00 


1421.00 1526.21 


ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂಧಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಭಿದುರ್ಗ | ಹಚಿ | ಮೆ। ನಂದಿ. ಅಸೋಸಿಯೆಟ್ಸ್‌ | 15200 | 1599.58 
ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ। ಎನ್‌.ಸಿ.ಸಿ. 1633.00 172924 


Pane of & 


ಹ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ವರ್ಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
~~ 


ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ 
ವೈ.ಎನ್‌.ಹೊಸಕೋಟೆ 


ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ತುರವನೂರು | 


ಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಸತಿ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ 


ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಡಿ, ದಯಾನಂದ್‌ 
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ಔಟ ಜಲಂ ಇದಿಜಜಾ ಇಂಧ 


ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು 


ವರ್ಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಧಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನಿಚ್ಛವ್ನನಹಳ್ಳಿ 


(ಕಡಬಗೆರೆ) ಮೆ॥ ಎ.ಆರ್‌. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ 


1695.00 1702.71 
1700.00 1544.51 


1712.00 1733.00 


[3] ದಾವಣಗೆರೆ 
gl ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂಧಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ 'ಶಾಲೆ, ಕಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, 


ಬೆಳ್ಳೂರು ಶೀ. ವೈಸಿ. ಮನೋಹರ್‌ 


ಮೆ। ಕೆಎಂವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್ಸ್‌ ಲ್ಲ 


ಮೆ॥ ನಾಡಾವ್ಸ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ 


| ರಾಯಚೂರು |ಮಾನ್ಸಿ ಮೆ! ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ನಸ್ವಕ್ಷನ್ಸ್‌ 1721.00 1741.58 


2 nam oe | ಮೆ॥ ಅಪೂರ್ವ ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಟಕ್ಷನ್ಸ್‌ 1722.00 1818.50 
ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂಧಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಆಯನೂರು 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ } ಮೆ ಅಪೂರ್ವ ಕನ್ಸ್‌ಸ್ವಕ್ಷ ್‌ 1728.00 1527.85 


ತುಮಕೂರು ಸರೂ | ಮೆ। ಎನ್‌.ಬಿ. ಕನ್ಪ್ವಕ್ಷ: | mee | 1691.00 
[3] ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹ | ಮೆ। ಕೆಎಂವಿ ಪ್ರಾಜೆ' 1812.00 1729.68 


0] omen, Jenn | seo | mses 


ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂಧಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ 
(ಹುವಿನಹಳ್ಳಿ) 


ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂಧಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಚಂದಗುತ್ತಿ 


೪ 
Ke 


ಶ್ರೀಮತಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಗೇರುಪುರ 
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೦ಖೆ: ಲೋಇ 88 ಸಿಬಿಆರ್‌ 2020 (ಇ) 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.09.2020. 


SBhord 


ell 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಮರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜಾವೆಂಕಟಪ್ಪ 
ನಾಯಕ್‌ (ಮಾನ್ರಿ) ಇವರ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 281 ಕೈ ಉತ್ತರ 


ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/5ನೇ ವಿಸ/7ಅ/ಪ್ರಸಂ.281/2020, ದಿನಾಂಕ: 


11.09.2020. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ 


ಸದಸ್ಯರಾದ ಶೀ ರಾಜಾವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್‌ (ಫಾನ್ನಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 281 ಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಉತ್ಸರದ Sಂಗ €೦py ಯನ್ನು £6: 
kar@ಗic.in ಇ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಈ ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


(ಸೋಮಶೇಖರ್‌. ಬಿ) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ-2) 


ಪ್ರತಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ 


ಇಲಾಖೆ (ಸಮನ್ನ್ವಯ) 
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ಅನುಖಂಭ.-1 
ವಿಭಾಪ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಿ, ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್‌" (ಮಾನವಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: (ಆ) ಕ್ಥೆ ಉತ್ತರಗಳು. 
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ENE K 5 i 6 ) 18 
ರ್‌ ETT IST SE ಸಗಳ ನಿರ್ವಪನ ಹೋಸ ” NE 
— Repairs fo SH-127 Madhol - Yearagera road 40.00 4 Completed 
| {up to Andra Border) from Kim 98.00 to 
SE) 101.80 ದಾ! el 
Eons NS a ~~ 
| 2 Raichur Resioration of flood damages of Decstigii] 36ರ” Completed 
| to Palvaldoddi via Korthkunda Yeragunta 
KM. 8.00 to 14.00 MOR SN NES 
Completed | 
| 
to Hirerayakuimpi MDR| 2000 4 Completed 
SS EN CR ial PORN 
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7 [Ralchur oaches {0 bridge at Km 5 906 7A Completed 
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ಗಾ AAS ಲಾರಾ ರಾರಾ ರಾಗ್‌ Ae NE - A | 


1. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಿಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾ೦ಕ:19.09.2020. 


ಸಂ: ಕಂಇ 106 ಎ೦ ಆರ್‌ ಆರ್‌ 2020 (ಇ-ಆಹೀಸ್‌) 


ಇಂದ, 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಯು.ಪಿ.ಓ.ಆರ್‌) 


ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ 
ಬೆಂಗಳೂರು. ಥ್ರ 


ಇವರಿಗೆ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 2\ 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಮುನಿಯಪ್ಪ.ವಿ ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖೆ -286ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/7ಅ/& .ಸ೦.286/2020, 
ದಿನಾ೦ಕ:09.09.2020. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪುಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:286ಕೆ ಉತ.ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, 
ಧಮ 


ಶ್ರೀ. ಮುನಿಯಪ್ಪ.ವಿ ಇವರ ಚು 
ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಪುಕ್ಕಾಗಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರದ 


ಸಾಫ್ಟ್‌ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ 


fede (aleow 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂಮಿ ಮತು, ಯು.ಪಿ.ಓ.ಆರ್‌) 


j 
} 
| 
| 
| 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಜೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 286 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 21.09.2020 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಷ್ಟ.ವಿ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | ಕಂದಾಯ ಸಜಿವರು 
| _ ನು 
ರ (RN : ್‌ ಸ 


ಉತ್ತರ 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕತ ಬಂದಿದೆ. 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ | 
|? ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದೆರಿಂದ | ಜಮೀಸುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಳತೆ ಮಾಡಿ 
ರೈತರು ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇ್ಲಿತರೇ | ಪಫೋಡಿಯಾಗದೇ ಆಕಾರ್‌ಬಂದ್‌ ದುರಸ್ತಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ | ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ | 
ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು | ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ | 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಸರ್ಕಾರಿ ಸರೆ ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಪಹಣಿ ' 
| | ಮುಂದುವರೆಯುವುದರಿಂದ ರೈತರು 
ಸಾಲ, ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಪಡೆಯಲು ಅನಾನೂಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. - 


|ಹಾಗಿದನ್ಲಿ, ನ ನಂಬರ್‌ ತೆಗೆಯಲು]: ನಂಬರ್‌ ದುರಸ್ತಿ (ಪೋಡಿ) 


i ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು. | 
4. ಜಮೀೀನಿನ ಮೂಲ ಮಂಜೂರಿ | 
| ಕಡತ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು. 
5. ಮಂಜೂರಿಯಾದ ರೀಸನಂ ಮತ್ತು | 

ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಅಮುಭವ 
j ರೀಸನಂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು | 
| ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಿ ವಿಸ್ಲೀರ್ಣ | 
| | | ಮತ್ತು ಅನುಭವ ವಿಸ್ಟೀರ್ಣ ಒಂದೇ | 
| ಆಗಿರಬೇಕು. | 


ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ | [ಮಾಡಲು ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು | 
ಮಾನದಂಡಗಳೇಮು ಹಾಗೂ 1. ಜಮೀನಿನ ಆಕಾರಬಂದ್‌ ಮತ್ತು | 
| ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ | 
| ಕಾಲಾವಕಾಶಷೇನು? | | ವಿಸ್ಲೀರ್ಣ ತಾಳೆಯಾಗಿರಬೇಕು. | 
2. ಪಹಣಿ ಕಾಲಂ 3 ಮತ್ತು 9ರಲ್ಲಿ | 
| ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಸ್ಲೀರ್ಣ ! 
| ತಾಳೆಯಾಗಿರಬೇಕು. | 
| | 3. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಮೀನಿನ | 
{ 
[3 


ಎ 


6. ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನಯ | 
| ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಗಧಿತ |! 
ಸಮೂನೆ 1 ರಿಂದ 5 ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ; 
ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಮೂಲ ಮಂಜೂರಿ 
ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಛೇರಿಗೆ | 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

7. ಆನಂತರ ಅವರ ಹಕ್ಕಿನ ಎವಿಸ್ಲೀರ್ಣ 
ಮತ್ತು ಅಮುಭವ ಆಧರಿಸಿ 
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿ 
| ದಾಖಟೆಗಳನ್ನುತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 
| 1966ರ ನಿಯಮ 72ರಂತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ 
| ಸುತೋಲೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಕ೦ಇ 283 ಭೂದಾಸ 2010, 
ದಿಪಾಲಕ:23.11.2010 ರಷ್ಟಯ ದುರಸ್ತಿ 
... 1 ಮಾಡಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. 


ಕಂಇ 106 ಎ೦ಆರ್‌ಆರ್‌ 2020 ಹ್‌ 
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(ಆರ್‌. ಅಶೋಕ) 
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


STARRED QUESTION-48 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯ:AGRI-ASC/39/2020 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸ 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗ 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 48 k 
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p "ರಾಜ್ಯ ನ ವಲಯ ಅನುಪಯೋಗಿತ |: 
(SCPITSP ಕಾರ್ಯ 
|(2401-00-001-1 


3 ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ವ್ಥ 
| ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ '€ 


1.41 | 
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ಉಬಿ 


| (2401-00-113-0- 0 | 
The details of the fund's allocation for 


143.14 


scheme under state sector & centrally sponsored 
schemes for the financial year 2020-21 is as 
below: 
| °°. (Rupeeslncrore) 
ral {Scheme and Head of | Allocated funds i 
No | Account | 
7 Tetate Sector  Farm|[20000 | 
Mech~=nization scheme j | 
2451-00-103-0-15) \} 


rs oentrally En.sored Sub | 143.14 
Mission Agricultural 
Mechanization j 


on 


{| (2401-00-113-0-02) 


wl 


ಸಗಫಪಡಸಠಾಗಿರುವೆ | 


ಲ ಹಿಡಮೂಿವಿನಮಟಂೂರವದುವನಯೂ ಸನಿ ನಲನ ಹಿನ ವಾವಾಲಾಲಬಲಿರಾತಭಿ ಲಾ ರಸ ಮರಾಗನು ಹಎಟಯಯನಲದ:ವ 


ವಾಸುಂಲಬಿನಳಿ ವರಾಂ ಪಾಟಾನಿ ಮರಯುವಯಭನಾಕಾರಯಲ.. 


any proposals for enhancing budget. 


ಆ) |ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರ ಕೃಷಿ "ಡುತ್ತಿರುವ 'ಆಪಷುದಾನದ 
ಅನುದಾನದ ಹೆಚ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಕೆದಿರುಪುದಲ್ಲ ' : 
ಬಂದಿರುವುದು ಸಕಾ x 
ಬಂದಿದೆಯೇ; (ವಿಪ ರ 

ಸ The Deparniment “of Agriculture, 


Government of Karnataka has not received 


ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಾವದಿಂದಾ ಉಗಿ 
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ. ಮೂಲಕ: ಕೃಷಿ 
ಮಾಡಬೇಕಾವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 

ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು, ಹೆಚ್ಚು. 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ: ನೀಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಬಂದಿದಯೇ? (ಜಡರ 


ನೀಡುವುದು) 


ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು: ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 
- | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು. ನೀಡಲು ಕ್ರಮ 
'|ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಗ 


“| Aumber of beneficiaries. 


_ | Machineries under Sub Mission on Agricultural | 


ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ' ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ 
ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ: 
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 
Jase ಅಗತ್ಯತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ 


2೦20-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೃಷಿ 
ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ, ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ 
ಇಲಾಖೆಯು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ.350.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ 
| ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಠೂ. 125.0೦ 
| ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅನುಮೋದಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ 
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ. ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ 'ಸರ್ಕಾರವು, ಉಳಿದ 
ಅನುದಾನ ರೂ.225.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ 
| ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


It has come to the notice of the 
Government that the dependency 
Agriculture Mechanization is due to the 
shortage of labor and more number of 
beneficiaries has to be provided with Farm 
\ Machineries. Further, the Government, has 


machineries at subsidized rates to more 


The Department of Agriculture, 


‘ allocation of Rs. 325.00 Crores for Farm 


on} 


itaken necessary action to provide fam 


Government of Karnataka has submitted- : 
proposal to Government of India for an}: 


Mechanization during 2020-21. The 
Government of India has approved and 
released Rs. 125.00 Crores. for the 
implementation of the Scheme. In view of the 
above, The Department of Agriculture; 
Government of Karnataka has submitted a 
proposal to: Government of India to approve 
[remaining Rs.225.00 Crores. 


ಈ 


ಸಂಖ್ಯೆ: AGRI-ASC-39/2020 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 48 
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಶೀವಣ್ಣ.ಬಿ (ಆನೇಕಲ್‌' 
| 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21.09.2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕೈಷಿ[ಸಚಿವರು 
ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ WN ಉತ್ತರ 
zs p್‌] TRE le A SERS ದು ಪೇ ಸ್‌ 
ಅ) [ಕಷಿ ಹಾವು ಸನ ಹತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತಿ ತಾಂದ್ರ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌, | ಪುರಸ್ಕೃತ ಸೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 
ಟ್ರೇಲರ್‌ pe ಇನ್ನಿತರೆ ಗಮಜಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 
ತೆ ನೀೂನಕರಣಗಳನವನುೂ ೫ನ 
ನ ಳನ್ನು _ ROR (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಪಡಿಸಿ ರ 7) ೨ದಾನದ 
a a pe ೧ಬ § ಅನುದಾನದ ಕ್‌ ಕಷಣೆ T ನಗನಪಡಸರಾಗಿರುವ 
' ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಅನುದಾನ 
o 4 
ಭ್ಯ 1 — el 
1 ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ 200.00 


ಯೋಜನೆ 1 
(2401-00-1 03-0-15) 

ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಅನುಪಯೋಗಿತ 
| SCP/TSP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 

| (2401-00-001-1-7 5) 


3 || ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೃಷಿ 
ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ 
| 11(2401-00-113-0-02) | ಸ 
| The details of the fund's allocation .for 
| distribution of Farm Machineries under subsidy 
scheme under state sector & centrally sponsored 
‘schemes for the financial year 2020-21 is as 


below: 


| (Rupees In crore) _ | 
sil] Scheme and Head of Allocated funds 
No Account il: 
state Sector Farm |200.00 


Mechnnization scheme | 
| [ ] \ 
| ul. 24010010315) | | 


2 | State Sector unspent SCP- 1.41 
TSP (2401-00-001-1-75) 
3 | Centrally <™ sored “Sub | 143.14 
Mission on Agricultural 
Mechanization 

| (2401-00-1 13-0-02) | 


ವಾರಯಾಮಾಸ ಮಾ: 


ಆ) [ಕೃಷಿ ಸಠಾ 


ಬಂದಿರುವದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮವಕೆ 
K 


ಬಂದಿದೆಯೇ; (ವಿಷರ ನೀಡುವುದು) 


ಕೃಮ 


ಹೆಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ 


Agriculture, | 


Deépariment of 
Government of Kamataka has not received 
any proposals for enhancing budget. 


The 


ಖಿ 


RR 
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ 
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಷ್ಟುತ 

ಸ 


ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ 
ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ 

ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 
"ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ. ನೀಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದಿದಯೇ? (ವಿವರ 


ನೀಡುವುದು) 


-ytaken...necessary action to provide fam. 


ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ 
ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 
ನೀಡಬೇಕಾದ - ಅಗತ್ಯತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ |' 
ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು 
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

2೦20-21 ನೇ ಸಾಲಿಸಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೃಷಿ 
ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಉಪ: ಅಭಿಯಾನ, ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ 
ಇಲಾಖೆಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ.350.00: ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ: 125.00 
ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅಸುಮೋದಿಸಿ ಅನುಬಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ 
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಪು ಉಳಿದ 
ಅನುದಾನ ರೂ.225;00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ | 
ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. i 


ನೀಡಲು ಕ್ರಮ 


ll has come to the notice of the 
Government that the dependency on 
Agriculture Mechanization is due to the 
shortage of labor and more number of 
beneficiaries has fo be provided with Farm 


Machineries. Further, the Government has 
| 


i 
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machineries at subsidized rates to more 
number of beneficiaries. |- 

The Department of Agriculture, \ 
Government of Karnataka has submitted 7- 


proposal to Government of India for an|“---: 


allocation of Rs. 325.00 Crores for Farm 


_ | Machineries under Sub Mission on Agricultural | 
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Mechanization during 2020-21. The 
Government of India has approved and 
released Rs. 125.00 Crores for the 
implementation of the Scheme. In view of the 
above, The. Depariment of Agriculture, 
Government of Karnataka has submitted a 
proposal {to Government of India to approve 
emaining Rs.225.00 Crores. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ £ 835 
} 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು £ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿ (ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು $ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
CAS ಪ್ರಶ್ನೆ WE CE ಉತ್ತರ್‌ Ws ] 
[ RS: ಮ ಭ್‌: Sc NRL: 
|e) ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಕಂದಾಯ | ಹೌದು. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದ್ದು, rar 
| ' ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು | § bal ea 
| | ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ! ನೀಡುವ WL ಲ| 
| | ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂದಿದೆಯೇ. | 1 94(ಸಿಸಿ) ಅಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 
j | | 
| | | ಒಟ್ಟು 20305 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು 
| | i | ಅರ್ಹವಿದ್ದ 3942 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ತಮಗೊಳಸಿ | 
| | [ಇವನೆ (ಒಟ್ಟು 3942 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು, 
| | i ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 16363 | 
i | / 
| | | ಅರ್ಹವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಆ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಿ ಹಕ್ಕು ಫಾ ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು | 


| ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


| | 
| | ಅರ್ಹವಿದ್ದ 3942 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ | 
} | } 
BHD (ಒಟ್ಟು 3942 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ) ಕ್ಕು 
| ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


| 


ಲ [ನ್‌್‌ | § ಅನ್ನಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ Wa } 
ಇ) | ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು? i | 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 22 ಎಲ್‌ಜೇಣ 2020 | ಜ್‌ 
; A 
ರೇ. ಅಫೋಕ್‌) 


| (4 
| ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಕನಾ£ಟಕ ಏಧಾನ ಸಭೆ 
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ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಈ ಮಹದೇವ ಕೆ(ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) 

ಉತ್ತರಿಸುವ: ದಿವರಿಂಕಃ 21 1-09-2020 

ಉತ್ತರಿಸು ಸಚಿವರು: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಇಲಾಖೆ 

KC ತ್ರ |] - ಫಾತ್ತಂಗಘ } 
| ಸಂಖ್ಯೆ | |_| | 
8) 20 2020ನೇ" ಅಗೆಸ್ಟ್‌ 'ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ' ಪಿಠಿಂಪಾಷೆಟ್ಟಣ ಹೌದು ರದ ಗ HOSE _ 
| ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದೆ | | 
i | ರಸ್ತೆಗಳು. ಸೇತುಬೆಗಳು, | 2020ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ "ಪಿರಿಯ 
| | ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಡ ಗಮನಕ್ಕೆ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇ 
| | ಬಂದಿದೆಯೇ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಹ! ವಿಷರ | ಗುಂಡಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿ 
| | ನೀಡುವುದು) | ; ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ" ರಸ್ತೆಗಳ 'ನಿರ್ವಹಣೆಗಾ 
| | | | ಬಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ 
| ' | ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಪುಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಶಿಯಾಪ 
| | ; ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬ 
| j |) ಹಾಡ್ಯ-ಬೆಟ್ಟಿದಪುರ-ಪ್ರೇಜರ್‌ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳ: 
| | | 13500 ಕಮೀ) ಸೇತುವೆ 2) ಕೊಪ್ಪ-ಬೈಲಕುಪ್ಪೆ 
| |  (ಸರಪಳಿ060 ಕಿಮಿಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ 
| | | | ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂಬಿ ಸ್ಥೆ; 
| | ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಹನಸೋಗೆ-ಚನ್ನಂಗೆರೆ-ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ-ಕಣಗಾಲ್‌- | 
| | | | ಕೊಪ್ಪ (ಸರಪಳಿ3100 ಕಿ.ಮೀ) ಈ ಮೂರು ಸೇತುವೆಗಳು | 
| | | | ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು | 
| | ; ಸದರಿ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 
| | | | ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. i 
1 | ¥ 
I) [ಸಣ ಸಾನ ನಾಗಾ ಕ್ನಗಳನ್ನು ಇರರ ಸವನ್ನಾ ವ್ಯಕ್ಧಡಾವ ಮಾನವ್‌ 
| | ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಗೆ ೈನಿುವ | ನಿರ್ವ ಹಣಾ ಅನುದಾನದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ! 
| ; ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು  ಘಾಗೂ/ರೂ650 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು | 
| | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ' ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು | ಕೆಮಪಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | 
| | ದು) | 
3 ಗಘಗನ್ತದಿ `ಪಹಗಡ] ಔಲ್ಲದೆ 2020-21 ಸೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವ ಹಣೆಗಾಗಿ ! 
| | ರೂ2575 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಖ್ಯ ರಸ್ತೆ! 
CA ಮಾ | ನಿರ್ನಹಣೆಗಾಗಿ ರೂ.110.60 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ 
| ನ ಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ 8 ಸೊಂತ | ರನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ! 
f [ig ಮು ಅ; | ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸ ಸುಗಮ | 
| (3 ಸ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. | 


ಲೋ 51 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್‌ 2020(ಇ) 


(ಗೋವಿಂದ ವಿಂ. ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಮಾಣ ಜುಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ 49 ಸಿಕ್ಕ್ಯೂಎನ್‌ 2020(ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.09.2020 


ಇವರಿಂದ. a \ 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 3 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 0 4 

ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. ್‌ 
ಇವರಿಗೆ, _ Ms 21) 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 2 \ ಖು 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, Ko) 


ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ (ಶೃಂಗೇರಿ) 
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 269ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 

ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಶಾವಿಸ/5ನೇವಿಸ/7ಆ/ಪ್ರ.ಸಂ.269/2020 
ದಿ:10.09.2020. 


Soke 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ (ಶೃಂಗೇರಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 269ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಉತ್ತರದ $ಂಗ ಂpy ಅನ್ನು -.' ಹಾಗೂ 
dsqb-kla-kar@nic.in %-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


(ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ-1). 


೯ರ) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


j 
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ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ. (ಶೃಂಗೇರಿ) 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕಃ 21-09-2020 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಉಪೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, 

ಛೋಕೋಪಯೋ A ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 
| 

| CS ಘತ್ತಗಹ 
(A, | 

[OE 'ಫೈಂಗೇಕರಿ `ನಧಾನ'ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ" ಗಾ SSR ಗಾ 


| ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಚರಂಡಿಗಳು ಕಳೆದ 


ನೀಡುವುದು) 


ರಸ್ಕೆ 

ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ | 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಕಾಣಿರದ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; ರ 


CN [ಹಾಗಿರಲಿ ಇವನ ಇವನತ 
| ದುರಸ್ಥಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ 
ಕಮಗಳೇನು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


} 
| 
| 
| 
| ಗಮನಕ್ಕೆ 
| 
| 
| 


A 


RO ಹಮ್‌ನರಿಕೆ ತೆಗೆಲುವೆ ಪರದಾ 
, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು | 
ಕ ಸ ಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಫರ 


| (ವಷರ ನೀಡುವುದು)” 


ಲೋಇ 49 ಸಿಕ್ಕ್ಯೂಎನ್‌ 2020(%) 


ಈ ಯಾನ ಕಾಲನುತಿಯೊಳಗೆ ಸೇತುಪೆ, 
ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಭವ ದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುಧು. 


0) 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಒಟ್ಟು 26 


[34 ಸಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ನ Wp 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅನುದಾನ | 
| ರೂಪಿತ] 'ಬಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು 


| ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸ (ಲಾಗಿರುತೆ ತೆದೆ. 


| 2020-2 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೆ 

| ರೂ.050.00 ಲಕ್ಷದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 

| 


| ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತಿವೆ. 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ | | 


| ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 2019-20 ಸೇ 
| ವಿಧಾನಸ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹ ದುರಸ್ತಿ 
| ರೂ.29.60 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | 
(ಕೈ ಸೆ್ತಿಕೊಳಲಾಗಿದೆ. 2020 ಸೇ ಸಾಲಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರವಾಹ | 
[ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ರೂ.355.54 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ 

; ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 'ಸಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಮರೆಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು "ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮ 
| ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಅನುದಾನ ; 
ದೊರೆತ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. | 


(ಗೊ ನಿಂ ಎರಿ: $ರಡೋಳು) 
ಉಪ ಮ್ರುಖ್ಯಮೆಂ ತ್ರಿಗಳು, 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


¥ 


Member's Name 
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269 ) 
Sri. Rajeshgowda T.D{Shrungeri) 
21-09-2020 


Replied by Minister : Hon'ble Deputy Chief Minister, 


Public Works and Secial welfare Deportment 


Questions Replies 
Whether the Government fas Yes, it has come % fhe notice of the Government, 
noticed that the roads, bridges & | Details attached vide annexure 1,2,3 &4 
drains have been damaged due to 


| Jurisdiction of Sringeri Assem 
Constituency (details 


furnished) 


| 

| 

/ 

| 

heavy rain fall in the previous | 
| year & Present Year in thei | 
bly | 
be | 
4} 


I's0, what is the action 


taken by | A total of 26 re 


pair works which are damaged due | 


ihe Goverment for Tepair of | to: heavy rainfall during the year 2019-20 in State 


these works (details 


{ fimished) 


to be 


Highway & MDR has been taken up at ani 
estimated cost of Rs. 7: 4°39 lakhs under | 
various Head of Account & ihe works are | 
completed. | 
| Action plan for the works damaged due to heavy | 
rainfall during the year 2020-21 in. State Highway | 
& MDR is being prepared for an amount of Rs. | 
| 1050.00 Jakhs for Sringeri Assembly Constituency. | 
| 
| An Amount of Rs. 29.60 Lakhs has been released [ 
for the repair works in NH, damaged due to heavy | 
rainfall during the Year 2019-20 in Sringeri 
| Assembly Constituency. Proposal has been 
| submitted to MORTH for release of Rs.1355,54 | 
Lakhs for the repair of works damaged due to | 
beavy rainfall during the year 2020-21. 


by National Highway. Permanent repait works 
will be taken up afer the release of grants from 


j 
| 
j 
| Temporary repair works has already been taken up 
| | 
| MoRTH | 


PWD 49 CQN 2020(e) 


(Govindé M. Karjola) 
§ Deputy Chief Mé inister, 
Public Works and Social welfare Deportment 


ಶಮ ಬಂಧ-- 


NS ಮ 


ನ 0 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯೊಳಗಾದ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು. ಸೇತುವೆಗಳ. ಕಾನ ಗಾರಿಗಳ | 


ನಿದ್ರಾ ಘಲಲಯ್ಲು ಮಲ್ಯ. ಪ್ರಾ: ಸಬಿ ಕ್ಲ ತ್ರ ಅರ್ಯ ರೆ. AWAY ಭಲಿ ಹರ ಸು ಮುತ್ತು ಮಲಕ. ತಲು 
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OT | Tse | aa | 8 | Ee UNC | ¥aa2s | 


Mee coat 


00st 


೧ಿಜಲಿ ನಿಟಭಂಾಣ 


ECE ನಂದ 


೧8೮ ೬ಬಿ | ನರೆಉಂಗಂ ose ayo ನಡೆ ಲ್ಯಂಂಗೆಂಜ ose aufo 
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ಜರಿ ನುನ EE ಜದ 
೯ನ ನನರ ROE ST CESE TENT 5ರ ನರ ವನವES ಕಥ ಕಂ ಕರದ ಔರು 


Z-¥ochce® 


Name of Work 


Annexure 


Estimate Cost (Rs in 
lakhs} 


FDR 2019-20 from Km-81.00 and 104,00 of NH 169 
Sholapur Mangatore section in the state of 
karanataka 


FDR 2019-20 Restoration of Breached cross drains:at 
km 121.90 and 122.00 of. NH 169 Sholapur 
Mangalore section ip the state of karanataka 


Up to date Expeniture 
(Rs in lakhs) 
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ಶರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಸ೦ಮಿೀ ಇ-155 ಮೀಇಯೋ 20 


ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 


ಘಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 


ಕಾಸಸೌಧ., 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನಸೌಧದ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-1. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರ ೦೫: 19-09-2020 


0 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ 


ಬಿ.ಎಂ. (ಬೈ 
92 ಕೈ ಉತ್ತ 


ದೂರು)ರವರ ಚುಕೆ, ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


KKKKKK 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ.ಎಂ. (ಬೈಂದೂರು) 
ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 9p ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯ ಉತ್ತರದ 
350 ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಬಾಷೆಯ ಉಃ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ 


ಮುಂದಿನ ಸೂಕ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳ 


ಹಿಸಲು ವಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೇನೆ. 
ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ 
“Koutals U 


ಣಾಮಾಕ್ಲಿ ಯು.ಎ) as 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಫಶಪುಸಂಗೋಪನೆ ಮತು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 


(ಮೀನುಗಾರಿಕೆ) 


ಗ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ 
ಬಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


; 92 


3) ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


4) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ. ಸಚಿವರು : ಮುಜರಾಯಿ, 


| 


; ಶ್ರೀಸುಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ.ಎಂ, (ಬೈಂದೂರು) 


; ೩-09-202೦ 


ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಂದರು 
ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


[ ತ್ರಶೈ KE ಉತ್ತರೆ | 

ಈ) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ee ಸಜ್ಯಡನ್ಲಿ ಕಳವ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಕ ಪಾಡೂ 

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸ ನಿಗದಿಹಢಿಸಲಾಗಿರುವ ಮತ್ಸ್ಯಾಶ್ರೆಯ ಮಸೆಗಳ ಗುರಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ; -- 
| ಲಾಗಿರುವ ಮತ್ಸ್ಯಾಶ್ರೆಯ ಮನೆಗಳ ಗುರಿ sX 
| | ಎಷ್ಟು (ಪರ್ಷದಾರು, ವಿಧಾನಸಭಾ ವರ್ಷ | ಪಂಚೆಕೆ ಮಾಡಿದ ವನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯ | 
| ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ [5 | 2017-18 1669 | 

| | ನೀಡುವುದು) | 2018-19 1575 GRE 

| oreo ಮನಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

| 

| 

[ಒಟ್ಟು 3244 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷವಾರು, 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ಒಡಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2 Wee ನಾಸಾ ತತ ಇಲ್ಲ. ” K# 
ಕೆರಾಪಳಿ ಭಾಗವನ್ನು: ಹೊಂದಿದ್ದು. | | 
ಸಾಕಷ್ಟು'ವೆಸತಿ: ರಹಿತ: ಮೀನುಗಾರರು ಅಫುವಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೊ ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ | 
ಮತ್ಸ್ಯಾಶ್ರಯ ಮನೆಗೆ 'ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಾಡಭಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ೭017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 59:ಮತ್ತು \ 
ಅವರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರಿ 2048-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 100 ಒಟ್ಟು 159 ಮಸೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2019- 
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ. | 20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳು ಹಂಚಿಕಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

| ಮುಂಔಿದೆಯೇ? 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಪ-155 ಮಿೀಣಯೋ 2020 


ಮುಜರಾಯಿ; ಮೀಸುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ 
ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


KARNATAKA LEGISLATIVE ASSEMBLY 


1) Starred LA Question No 
2) Name of the Member 
3) Date of. Reply 


4) To be replied by 


ನ 


; Sri Sukumar Shetty B.M, (Byndoor) 
: 21-09-2020 


: ‘Muzrai, Fisheries, Ports and Inland Water _ ಕ. § ಸ 


Transport Minister 


Question 


‘Answer 


the last 3 years for distribution 
of houses. Under ‘the 
Mathsyaashraya Scheme in 
the State; 

(furnish details. Year 
wise/Assembly Constituency 


wise) 


What is the target fixed | 


Details of the target fixed for distribution. of houses, in the. 


State under Mathsyashraya Scheme are as follows: - 


‘No. ‘of houses distributed. 


207-8 | 1669 
1 
2018-19 | 1575 
2019-20 ic have not been 


sanctioned 


A total No. ‘of 3244 houses have been. distriputed. The 
Year-wise. and Assembly Constituency-wise details of distribution 


of houses is. fumished in the. Annexure. 


Byndoor Assembly 
Constituency Covers‘a major 
portion of Costal ares of the 
State ‘and a large number of 
houseless fishermen have 
applied seeking allotment of 
Mathsyaashraya ‘houses, If 
there.any proposal before the 


Government to fix additional 


i targeis for them? 
SR 


No. 


Housés are. distributed. depending on availability of funds 


and demand. A total No. of 59 houses during 2017-18 ‘and .100 


houses during 2018-19, {otal 159: houses have been sanctioned to | 
Byndoor Assembly Constituency. No houses: have been allocated 


for the year 2019-20. 


| 


| N 


No. AHF E-155 SFS 2020 


Minister for: Muzrai,. Fisheries, 


Ports and ‘Inland Water Transport 


H 
¥ 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ: ಕಂಇ 107 ಎ೦ ಆರ್‌ ಆರ್‌ 2020 (ಇ-ಆಘೀೀಸ್‌) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಿಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾ೦ಕ:24.09.2020. 


ಇಂದ, / i 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, / | 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಯು.ಪಿ.ಓ.ಆರ್‌) \y \ 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಕಡ 
ಬೆಂಗಳೂರು. Q \ 

[) ’ 
ಇವರಿಗೆ \ B\ / 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, A / 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, ಸಿ B® Ay 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ್‌್‌್‌ le” 
ಬೆಂಗಳೂರು. \ 0 


ಪಸೆ ೧A \, NN 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್‌ 
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ41ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/7ಅ/ಪ್ರ.ಸ೦.41/2020, 
ದಿನಾ೦ಕ:09.09.2020. 
KEKE 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬರಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್‌ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ41ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


ಉತ್ತರದ ಸಾಫ್ಟ್‌ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ 


KR lie 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
i ಇಲಾಖೆ (ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಯು.ಪಿ.ಓ.ಆರ್‌) 
| 
Ws 


ME [So ನಾ 


ಕರ್ನಾಕ ಈ ವಿಧಾನ ಸಚೆ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ! 41 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | 21.09.2020 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು i ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್‌ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿವರು ಕಲದಾಯ ಸಚಿವರು 
2 [ಪಾವನ ತನದ" ಕಾನಣ್ರಕಾವ ರ 
| ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿ | | 
| | ಮಾಡಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅಃ ರ್ಜಿಗಳು | | 
| | ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು | | y | | 
, _| ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ | | 
ಆ | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ 2017ರಿ೦ದ | 2017ರಿ೦ದ 5 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 'ಸೀಕೃತವಾದ, | 
| ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಲೀಕೃತವಾದ | ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ | 
| ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು (ಬಿಧಾನಸಭಾವಾರು ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ | | 


ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು | | ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು | 
[ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ | 
| | ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿ (ಇರುವ | 
| ' ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ | | 

|. | ಕ್ಲೇತವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ದ 

ಈ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾ ರವು `'ಭೂಮಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಜಾದಿಗೆ | 
ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ | | ತಂದು ಪಹಣಿ ಗಣಕೀಕರಣ | 
ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ | ಕಾರ್ಯವನ್ನು 2000-2001ರಲ್ಲಿ | 
j ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? | (ವಿವರ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
| ' ನೀಡುವುದು) | ಗಣಕೀಕರಣಗೊ೦ಚಡ ಸಂತರ | 
| | | ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ದೋಷಗಳನ್ನು | 
| | ಅಂದರೆ ಆಕಾರ್‌ಬಂದ್‌ ದಾಖಲೆಯಂತೆ | 


| 
} 


i ಕಾಲಂ 3ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುಡು. ಕಾಲಂ | 
3ರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಂ 9ರಲ್ಲಿ ತಾಳೆ 
ಇರುವುದು. ಹೆಸರುಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ | 
| | ಇನ್ನಿತರೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು | | 
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರವರಿಗೆ ಪಹಣಿ | 
ತಿದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು | | 
i ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕೆಂದಾಯ। 
| | ಆದಾಲತ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಗಳನ್ನು | 
| ಸ್ಮೀಕರಿಸಿ ತಿದ್ಮಪಡಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ! 
| ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು | 
| ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ | 
' ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ 
_ !ವಿಬಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ. 


A SRR ಸ 


[ಪಹಣಿ 'ತಿದ್ದು ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು! 


ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಡ್ಲ್ಡು, ಅಂದರೆ ಕಾಲಂ 3ರಲ್ಲಿನ | 
ಆಕಾರ್‌ಬಂದ್‌ ವಿಸೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಕಾಲಂ 

9ರಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸೀರ್ಣಕ್ಕೆ | 
ಹಕ್ಕು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು (ಮ್ಯುಟೇಷನ್‌) : 
ವಿಸೀರ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 
ಬಿಯಮಗಳನಸ್ವೇಯ ಖಾತೆದಾರನಿಗೆ | 
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನೋಟೀಸ್‌ ನೀಡಿ! 
ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 
ತಿದ್ಮುಪಡಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರರು 
ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಆದಾಲತ್‌ 
ಮೂಲಕ ಸ್ನೀಕರಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು 
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲು | 
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಜಲಾಖೆ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ರ್ಕಾರ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಸೌಧ, 
ಜೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18/09/2020. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌ ಡಿ (ಹೋಳೆನರಸಿಪುರ) 
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 258ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ೦ಖ್ಯೆ ಪ್ರಶಾವಿಸಗ5ಸೇವಿಸ/ಗಅ/ಪ್ರ ಸಂ.258/2020, 


೬ 
ದಿನಾಂಕ:09/09/2020. 


oko 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಥಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿರುವಂತೆ, ಮಾನ್ಯ 


ವ 
ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌ ಡಿ €ಳಿನರಸಿಪುರ)ಐವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:258 
ರ ಉತ್ತರದ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 


lk 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
whwoy: 
es ಎ dl) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಕಟ್ಟಡಗಳು) 
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ಉ) 


ಈ) ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಕಿಕ 


ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆವರಿಯಿಂದ ರೂ 1250 ಕೋಟಿಗಳ 
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುಡಹು  ನಿಜಷೆಣ 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾಪ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ 
ಖಿರ್ಜು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುಡು); 


ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೂ. 100 
ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ? 


ಮಾ 


ಅನುದಾನಪೆಷ್ಟು 


ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಟಿಕ್‌ ಕಸಲೇಜು ಕಟ್ಟಡವ 


ಹೌದು. ಸದರಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ಕಳೆಪಾಯದ 
ಘುಟಿಂಗ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಘುಟಿಂಗ್‌ಗಳ 
ಮಧ್ಯೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ: 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೂ 
3.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 
ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ 3939 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ 12.50 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆದರಂತೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 13.21 
ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ "ಹೆಚ್ಚುವರಿ" ಮೊತ್ತ ರೂ 
71.00 ಲಕ್ಷಗಳ ' ಅನುದಾನವನ್ನು ಥಡುಗತ ಮಾಡಲು 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಸ ಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


(ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ 23 ಬಿಎಲ್‌ಕ್ಯೂ 2020) 


(ಗೋವಿಂಧ”ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


